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Appendix  C  -  Alternate  Water  Supply  Program 


MOE  Alternate  Water  Supply  for  Institutions 

As  part  of  its  overall  response  to  the  E.  coli  outbreak  in  Walkerton,  the  Ministry  of  the 
Environment  undertook  to  restore  a  water  supply  to  the  South  Bruce  Grey  Health  Centre 
(Walkerton  Hospital),  the  Brucelea  Haven  Home  for  the  Aged,  the  Maple  Court  Villa  Retirement 
Home  and  the  Walkerton  Jail.  The  primary  purpose  of  this  water  supply  was  for  service  water 
only  in  accordance  with  the  instructions  issued  by  the  Medical  Officer  of  Health.  (On  June  30, 
2000,  Brucelea  Haven  began  to  use  the  alternate  water  supply  for  drinking  and  cooking 
purposes). 

This  discussion  of  the  alternate  water  supply  program  is  important  for  a  number  of  reasons.  It 
confirms  that  these  institutions  have  had  access  to  a  safe  alternate  supply  of  water  and  it 
shows  that  the  plumbing  within  these  institutions  have  been  thoroughly  disinfected.  This  is 
clearly  shown  in  the  results  of  the  sampling  protocol  that  has  been  an  integral  part  of  the 
alternate  water  supply  program. 

On  June  9,  2000,  the  Bruce-Grey-Owen  Sound  Health  Unit  issued  its  Notice  to  Operators  of 
Food  Premises  and  Institutions  in  Wall<erton  setting  out  requirements  for  approval  of  alternate 
water  supplies.  The  notice  was  supplemented  by  a  memorandum  dated  June  15,  2000. 

The  Notice  stipulated  requirements  for  the  disconnection  of  the  buildings'  plumbing  systems 
from  the  Walkerton  water  works  and  requirements  for  connection  to  the  alternate  water  supply. 
It  required  demonstration  that  the  premises'  had  been  disconnected  from  the  Walkerton  supply 
in  a  manner  satisfactory  to  the  Ontario  Clean  Water  Agency,  required  evidence  of  the  water 
hauler's  qualifications,  and  set  out  a  Health  Unit  sampling  protocol.   It  also  required  that 
supplies  of  water  from  the  program  meet  the  Ontario  Drinl<ing  Water  Standards  (ODWS). 

All  of  these  requirements  were  complied  with  in  full  for  the  four  institutions. 

At  the  time  of  writing,  the  Alternate  Water  Supply  Program  is  still  in  operation.  This  report 
includes  information  up  to  September  15,  2000,  however  the  Ministry  continues  to  conduct 
daily  water  sampling  for  total  coliforms,  E.  coli,  heterotrophic  plate  count  and  total  background. 

Based  on  the  strict  disinfection  procedures  implemented  at  each  institution  and  the  results  of 
the  Ministry's  comprehensive  sampling  program,  the  water  supplied  to  the  institutions  has  met 
the  ODWS. 
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Background 

Walkerton's  49  bed  hospital  has  a  capability  for  surgery  and  obstetric  care.  On  average,  there 
are  32  patients  resident  in  the  hospital. 

The  hospital  uses  an  average  of  136,000  litres  (30,000  gallons)  of  water  per  day.  The  water 
usage  is  expected  to  increase  by  approximately  twenty  percent  with  the  onset  of  cold  weather 
in  order  to  supply  the  boilers  for  space  heating  purposes. 

Brucelea  Haven  Home  for  the  Aged  is  a  long-term  care  facility  operated  by  the  County  of 
Bruce.  The  home  has  a  capacity  for  144  people  and  uses  approximately  45,500  litres  (10,000 
gallons)  of  water  per  day. 

Maple  Court  Villa  seniors  retirement  residence  is  a  privately  owned  and  operated  care  facility 
for  seniors  with  a  capacity  for  56  residents.  It  uses  approximately  1 1,000  litres  (2,400  gallons) 
of  water  per  day. 

The  Walkerton  Jail  has  a  capacity  for  54  inmates.  It  is  operated  by  the  Provincial  Ministry  of 
Correctional  Services  and  uses  an  average  of  18,000  litres  (4,000  gallons)  of  water  per  day. 

The  following  information  documents  the  work  completed  to  date  for  the  alternate  water  supply 
to  these  four  institutions.  A  consolidated  discussion  for  the  four  institutions  is  provided,  as  each 
of  the  facilities  is  supplied  by  the  same  water  supply,  which  is  delivered  by  the  same  means  to 
the  respective  distribution  systems. 

Walkerton  Hospital  and  Brucelea  Haven  share  a  common  on-site  water  tanker  supply  and 
pump  system  until  the  point  at  which  the  water  is  fed  into  their  separate  water  distribution 
systems. 


Water  Supply  Source 

The  alternate  systems  use  water  from  the  Hanover  municipal  water  supply  system.  Hanover's 
WTP  water  quality  records  and  chlorination  procedures  were  reviewed.  The  Hanover  water 
system  is  also  on  the  MOE  Drinking  Water  Surveillance  Program  (DWSP).  A  review  of  the 
historical  records  showed  that  the  plant  consistently  delivers  water  of  a  high  quality,  meeting  all 
of  Ontaho's  dhnking  water  standards,  and  it  is  well  maintained  and  operated.  The  DWSP  data 
for  the  Hanover  WTP  is  presented  in  Appendix  C-2. 


Works  Description:  Water  Supply  Equipment  &  Staffing 

Water  is  delivered  in  stainless  steel  tankers  used  to  carry  potable  water.  These  delivery 
tankers  have  been  contracted  from  three  local  water  suppliers  and  donated  by  the  City  of 
Brampton.  All  water  deliveries  are  made  to  the  Walkerton  Hospital  location  for  testing  before 
being  transferred  to  the  other  institutions. 

Each  location  is  equipped  with  two  feed  pumps  (one  is  a  standby  pump)  and  a  portable  diesel 
generator  in  the  event  of  a  power  outage. 

Appendix  C  2 


The  operation  is  staffed  out  of  the  Walkerton  Hospital  site  between  7:00  a.m.  and  10:00  p.m. 
Staff  are  responsible  for: 

•  ensuring  that  adequate  water  levels  are  maintained  in  the  stationary  supply  tanks; 

•  the  coordination  of  the  delivery  of  water; 

•  the  testing  of  the  chlorine  residuals  for  each  delivery; 

•  regularly  testing  chlohne  residuals  at  the  main  supply  and  selected  locations  within  the 
facilities, 

•  sampling  for  routine  chemistry  and  bacteriological  analysis; 

•  liaising  with  staff  of  the  institutions;  and, 

•  equipment  maintenance  and  repair. 

To  protect  and  monitor  the  water  supply  in  the  stationary  tankers  during  off-hours,  the  Ministry 
obtained  the  services  of  a  security  company.  A  security  guard  is  present  at  each  facility  seven- 
days-a-week  from  7:00  p.m.  to  7:00  a.m.  the  following  day.  The  guards  assist  in  monitoring  the 
water  levels  and  the  filling  of  the  stainless  steel  tankers  that  serve  each  facility.  Security  will 
notify  the  water  delivery  company  (on-call)  to  obtain  additional  water  if  the  supply  is  running  low 
and  will  notify  on-call  OCWA  personnel  if  operational  problems  are  encountered. 


Building  Disinfection  Procedures 

Ministry  staff  met  with  staff  of  each  facility  to  review  their  plumbing  works  and  service  water 
requirements.  The  local  Fire  Department  was  consulted  to  ensure  the  continuation  of  fire 
protection  services  (e.g.,  sprinklers  and  fire  hose  cabinets)  during  the  decontamination  process. 
In  the  event  of  a  fire  the  town  water  supply  would  be  turned  back  on. 


The  Ministry  advised  each  facility  that  the  procedure  would  restore  service  water  only.  It  was 
explained  that  service  water  could  be  used  for  laundry,  dish  washing  and  bathing  in  accordance 
with  the  instructions  issued  by  the  Health  Unit,  and  that  it  was  not  intended  for  dhnking  water. 
(On  June  30,  2000,  Brucelea  Haven  began  to  use  the  alternate  water  supply  for  drinking  and 
cooking  purposes  at  selected  locations  where  new  and  separate  plumbing  lines  were  installed, 
in  accordance  with  instructions  issued  by  the  Medical  Officer  of  Health). 

The  building's  service  connection  to  the  town  water  supply  was  valved  off.  The  system  was 
pressure  tested  and  was  proven  to  be  isolated  from  the  town  water  supply. 

The  disinfection  of  the  four  institutions  was  started  at  the  Walkerton  Hospital  on  June  6,  2000 
and  was  completed  at  the  Walkerton  Jail  on  June  11,  2000. 

OCWA  and  AI  Hydrant  crews  proceeded  to  flush  all  plumbing  taps  and  fixtures  with  highly 
chlorinated  water.  These  fixtures  were  then  shut  and  tagged,  leaving  the  highly  chlorinated 
water  in  the  building's  plumbing  system  for  a  minimum  of  12  hours. 

After  super-chlorination,  the  crews  returned  to  confirm  that  an  adequate  chlorine  residual  was 
maintained.  The  system  was  then  flushed  with  tanker-delivered  water  from  the  Hanover  water 
treatment  plant  to  remove  the  high  levels  of  chlorine. 
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The  water  supply  tankers  were  connected  and  put  into  service.  Chlorine  tests  were  conducted 
in  the  building  to  ensure  that  an  adequate  chlohne  residual  was  maintained. 

The  water  quality  sampling  program  began,  and  building  management  was  notified  that  the 
system  was  available  for  use. 


Operating  Procedures 

A  summary  of  procedures  for  water  level  testing,  chlorine  and  bacteriological  testing  are 
described  below. 

All  water  delivery  tankers  report  to  the  Walkerton  Hospital  site  to  receive  directions  and 
undergo  testing  for  total  chlorine  and  free  chlorine  prior  to  off-loading.  This  is  performed  for 
real-time  quality  control  since  results  of  bacteriological  testing  for  total  conforms  and  E.  coli  are 
normally  not  available  for  forty-eight  hours. 

The  name  of  the  company  delivering  the  water,  the  date,  time,  chlorine  levels  and  staff  sign-off 
are  recorded  in  a  log  book. 

One  in  every  four  water  deliveries  undergoes  bacteriological  sampling.  A  representative 
number  of  samples  from  each  of  the  two  water  suppliers  is  collected. 

Bacteriological  samples  are  kept  in  a  cooler  and  submitted  for  analysis  either  that  day  or  the 
next  morning. 

Each  site  has  a  daily  logbook  and  summary  inspection  sheet  indicating  what  should  be  checked 
on  a  regular  basis  (e.g.,  pumps,  generators,  hoses,  valves,  etc.). 

Procedures  were  implemented  to  ensure  that  adequate  free  chlorine  residuals  and  acceptable 
water  temperatures  were  maintained  in  the  stationary  tankers. 


Water  Transfer  Disinfection  Procedures 

To  ensure  the  transfer  of  water  is  performed  in  a  manner  to  prevent  contamination,  sthct 
disinfection  procedures  were  implemented. 

Prior  to  filling  or  off-loading  the  water  delivery  tankers  at  the  Hanover  Water  Treatment  Plant 
(Hanover  WTP)  or  at  the  destination,  the  driver  and/or  on-site  staff  are  required  to  submerge 
the  dispensing  end  of  the  hose  into  a  container  which  contains  a  chlorine  solution  of 
approximately  0.03  percent  available  chlonne.  A  minimum  contact  time  of  15  seconds  is 
required. 

The  chlorine  solution  is  changed  daily.  The  container  is  covered  when  not  in  use  and  is  kept 
out  of  the  direct  sunlight. 

The  water  delivery  driver  is  then  required  to  take  a  new  disposable  cloth,  dip  it  into  the  chlorine 
solution,  and  wipe  down  the  connection  at  the  rear  of  the  truck.   Disposable  gloves  are  required 
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at  all  times  during  this  procedure. 


Sampling  Program 


The  MOE  undertook  an  extensive  sampling  program  to  monitor  all  aspects  of  the  alternate 
water  supply  from  source  to  end  use,  and  to  ensure  that  the  distribution  systems  within  the  four 
institutions  were  completely  disinfected  and  free  from  contamination. 

Table  C1  lists  the  sampling  locations  at  each  institution  and  the  time  when  sampling  began.  As 
well,  sampling  for  one  in  every  four  water  delivery  trucks  began  on  June  15,  2000. 

Table  C1  :        Sampling  Locations  for  the  Alternate  Water  Supplies 


Walkerton  Hospital 

Brucelea  Haven 

Maple  Court  Villa 

Walkerton  Jail 

Kitchen  -  First  Floor 

Kitchen  -  Basement  or 
Boiler  Room  Basement 

Laundry  Room 

Pump  Room  -  Basement 

Nurses  Station  - 
Second  Floor 

Kitchen  -  First  Floor 

Kitchen 

Laundry  -  Basement 

Sterilizing  Room 

Kitchen  -  Second  Floor 

Room  312  or  Room  324 

Kitchen  -  Main  Floor 

Day  Hospital 

Tanker* 

House  Keeping  Room 

Upper  Bathroom  -  Second 
Floor 

Represents  a  common  sampling  point  for  Brucelea  Haven  and  the  Walkerton  Hospital.  These  data  are  listed 
on  the  Walkerton  Hospital  Tables  which  are  presented  in  Appendices  C-3  and  C-5. 


A  sample  is  collected  once  per  day  at  each  of  these  locations  and  analysed  for  the  following 
bacteriological  parameters:  total  coliforms  (including  background),  £.  coli,  and  heterotrophic 
plate  count.  Total  background  was  reported  if  levels  exceeded  200  colonies  on  a  total  coliform 
membrane  filter  analysis.  The  results  of  the  sampling  program  up  to  September  15,  2000  are 
presented  in  Appendix  C-5  and  a  summary  of  the  results  is  presented  in  the  sample  results  and 
discussion  section  of  this  report.  As  stated  previously,  the  bacteriological  sampling  program  is 
on-going. 

An  analysis  for  general  water  chemistry  based  upon  the  MOE's  Drinking  Water  Sun/eillance 
Program  (DWSP)  was  carried  out  daily  since  sampling  at  each  institution  began  and  up  to  June 
17,  2000.  The  DWSP  results  are  summarized  in  Appendix  C-4  and  include  a  wide  variety  of 
parameters  typically  categorized  as:  inorganic  chemicals,  triazine  pesticides,  volatile  organic 
chemicals,  and  general  chemistry.  The  analytical  results  showed  that  consistently  good  water 
quality  was  provided  and  no  health-related  ODWS  parameters  were  exceeded. 

Total  and  free  chlorine  residuals  are  tested  three  times  per  day  at  each  of  these  sampling 
locations  and  for  every  water  delivery.  The  results  from  June  8,  2000  to  September  15,  2000 
are  summarized  in  Appendix  C-3.  Overall,  these  data  show  that  acceptable  free  chlorine 
residuals  were  maintained.  There  were  a  few  instances  where  lower  levels  were  recorded  due 
to  removal  of  chlorine  as  water  passed  through  the  water  softeners. 
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Information  on  the  total  and  free  chlorine  residuals  for  the  water  at  source  was  provided  by  the 
Hanover  WTP.  This  information  for  June  8,  2000  to  September  15,  2000  is  presented  in 
Appendix  C-1 .  The  data  showed  that  the  Hanover  WTP  has  maintained  acceptable  chlorine 
residuals. 


Sampling  Results  and  Discussion 

The  sampling  results  for  each  facility  are  summanzed  in  Table  C2. 

Table  C2:        Summary  of  Adverse  Bacteriological  Samples  at  various 
Alternate  Water  Supply  Locations  Early  June  to  Mid- 
September 


Parameter 

Walkerton 
Hospital 

Brucelea 
Haven 

Maple  Court 
Villa 

Walkerton 
Jail 

Water 
Delivery 
Tankers 

No.  of 
Samples 

520 

348 

423 

407 

390 

Total 

Coliforms 

(MF) 

8  (2%) 

9  (3%) 

8  (2%) 

8  (2%) 

20(5.1%) 

Total 

Coliforms 

(PA) 

4  (0.8%) 

1  (0.3%) 

8  (2%) 

3  (0.7%) 

3  (0.8%) 

E.  coli 
(MF) 

0  (0%) 

0  (0%) 

0  (0%) 

0  (0%) 

0  (0%) 

£.  coli 
(PA) 

0  (0%) 

0  (0%) 

0  (0%) 

0  (0%) 

0  (0%) 

MF:  Membrane  filtration  laboratory  test. 

PA:  Presence-absence  laboratory  test. 


The  bacteriological  results  from  June  8,  2000  to  September  15,  2000  are  presented  in 
Appendix  C-5. 

Methods 

All  samples  were  analyzed  for  total  coliforms  and  E.  coli  by  both  membrane  filtration  and  by 
presence-absence  (PA)  testing.  In  addition,  all  samples  were  analyzed  for  total  heterotrophic 
plate  count  (HPC)  and  total  background  on  membrane  filtration  analyses. 

Walkerton  Hospital 

Sample  description: 

•  A  total  of  520  bacteriological  samples  were  collected  and  analyzed  from  June  8,  2000  to 
September  15,  2000. 
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•  Samples  were  collected  from  four  sites  within  the  hospital,  with  the  exception  that  no  sample 
was  collected  from  the  day  hospital  location  on  June  8,  2000. 

•  Samples  were  also  collected  at  the  point  where  the  water  leaves  the  stationary  tanker  and 
before  it  enters  into  the  plumbing  system. 

Results: 

•  All  hospital  samples  were  negative  for  E.  coli. 

•  Eight  (2  percent)  samples  (all  in  early  to  mid  August)  were  positive  for  total  conforms  as 
assessed  by  the  membrane  filtration  method. 

•  Four  samples  were  presumptive  positive  for  total  conforms  based  on  the  PA  test  (three  in 
August,  and  one  confirmed  positive  sample  in  September). 

•  In  each  case  where  positive  or  presumptive  positive  total  coliform  results  occurred,  the 
results  of  follow-up  sampling  at  these  locations  were  negative. 

•  A  free  chlonne  residual  greater  than  0.2  mg/l  was  measured  in  all  cases. 

•  With  the  exception  of  two  samples  (June  12,  2000  and  June  20,  2000)  from  the  first  floor 
kitchen,  and  one  sample  (July  27,  2000)  from  the  "tanker"  site,  all  samples  exhibited  fewer 
than  500  CFU/ml  on  the  HPC  count. 

•  After  July  27,  2000,  all  HPC  analyses  returned  to  acceptable  levels  (<  500  CFU/ml). 

Brucelea  Haven 

Sampling  Description: 

•  A  total  of  348  bacteriological  samples  were  collected  and  analyzed  from  June  11,  2000  to 
September  15,  2000  from  three  sites  within  the  facility. 

•  Samples  were  collected  from  the  first  and  second  floor  kitchen  areas  throughout  the  above 
pehod. 

•  From  June  1 1 ,  2000  to  June  20,  2000,  samples  were  collected  from  the  basement  kitchen 
area. 

•  From  June  21 ,  2000  to  September  15,  2000,  samples  were  collected  from  the  basement 
boiler  room. 

•  On  September  12,  2000,  three  additional  sampling  locations  were  added  to  monitor  the 
areas  using  the  alternate  water  supply  for  drinking  and  cooking  purposes. 


Results: 

•  All  samples  were  negative  for  E.  coli. 

•  Of  the  348  samples,  nine  samples  (3  percent)  tested  positive  for  total  coliforms  by  the 
membrane  filtration  method  (three  in  June,  four  in  July,  one  in  August,  and  one  in 
September). 

•  One  sample  in  September  tested  presumptive  positive  for  coliforms  based  on  the  PA  test. 

•  Where  positive  total  coliform  results  occurred,  the  results  of  follow-up  samples  at  these 
locations  were  negative. 

•  Of  the  nine  positive  test  total  coliform  results,  seven  were  from  samples  taken  at  the 
basement  boiler  room/basement  kitchen  location. 

•  Twenty  samples  (5.7  percent)  exhibited  more  than  500  CFU/ml  on  the  HPC  count. 

•  All  follow-up  samples  showed  acceptable  HPC  levels  (less  than  500  CFU/ml). 
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•  Eighteen  of  these  samples  were  from  the  second  floor  kitchen  location. 

•  With  the  exception  of  one  sample  from  August  1,  2000,  from  the  basement  boiler  room,  all 
samples  with  HPC  counts  of  greater  than  500  CFU/ml  had  a  free  chlorine  residual  of  less 
than  0.2  mg/l. 

•  On  September  4,  2000,  the  Ministry  installed  an  alternate  sample  port  in  the  second  floor  (a 
few  feet  away  from  the  preparation  sink)  to  see  whether  kitchen  activities  may  have 
contributed  to  the  adverse  HPC  results.  Subsequently,  HPC  counts  dropped  significantly. 

Maple  Court  Villa 

Sampling  Description: 

•  A  total  of  423  bacteriological  samples  were  collected  and  analyzed  from  June  10,  2000  to 
September  15,  2000: 

•  On  all  sampling  occasions,  samples  were  collected  from  Room  312,  the  laundry  room,  and 
the  kitchen. 

•  From  June  1 1 ,  2000  to  June  23,  2000,  samples  were  collected  from  the  tanker  truck  supply. 

•  From  June  24,  2000  to  September  15,  2000,  samples  were  collected  from  the  housekeeping 
room. 

Results: 

•  All  samples  were  negative  for  E.  coli. 

•  Of  the  423  samples,  eight  (2  percent)  samples  were  positive  for  total  coliforms  as  assessed 
by  membrane  filtration  (one  in  July,  six  in  August,  and  one  in  September). 

•  Eight  samples  were  presumptive  positive  for  coliforms  based  on  the  PA  test. 

•  Three  of  the  presumptive  counts  were  confirmed  as  being  positive  for  coliforms. 

•  Where  positive  or  presumptive  positive  for  coliform  results  occurred,  the  results  of  follow-up 
samples  at  these  locations  were  negative. 

•  All  samples  exhibited  fewer  than  500  CFU/ml  on  the  HPC  count. 

Walkerton  Jail 

Sampling  Description: 

•  A  total  of  407  bacteriological  samples  were  collected  and  analyzed  from  June  12,  2000  to 
September  15,  2000. 

•  Samples  were  collected  from  the  pump  room  and  the  laundry  in  the  basement,  the  kitchen 
on  the  main  floor,  and  the  upper  bathroom  on  the  second  floor. 

Results: 

•  All  samples  were  negative  for  E.  coli. 

•  Of  the  407  samples,  eight  (2  percent)  were  positive  for  total  coliforms  as  assessed  by 
membrane  filtration  (two  in  July,  four  in  August,  and  two  in  September). 

•  Three  samples  from  the  kitchen  location  were  presumptive  positive  for  coliforms  based  on 
the  PA  test  (two  were  confirmed). 

•  Where  positive  or  presumptive  for  total  coliforms  results  occurred,  the  results  of  follow-up 
samples  at  these  locations  were  negative. 
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•  All  samples  exhibited  fewer  than  500  CFU/ml  on  the  HPC  count. 
Water  Delivery  Trucks 

•  A  total  of  390  bacteriological  samples  were  collected  from  June  15,  2000  to  September  15, 
2000  from  the  water  delivery  trucks. 

Results: 

•  All  samples  were  negative  for  E.  coli. 

•  Of  390  samples,  twenty  (5.1  percent)  were  positive  for  total  coliforms  as  assessed  by 
membrane  filtration  (three  in  June,  eight  in  July,  and  nine  in  August). 

•  Three  samples  were  presumptive  positive  for  coliforms  (two  were  confirmed)  based  on  the 
PA  test. 

•  Where  positive  or  presumptive  positive  colitorm  results  occurred,  the  results  of  follow-up 
samples  at  these  locations  were  negative. 

•  All  samples  exhibited  fewer  than  500  CFU/ml  on  the  HPC  count. 

Summary 

A  total  of  1 ,698  samples  were  taken  at  the  four  institutions  and  390  samples  were  collected 
from  the  water  delivery  trucks. 

All  samples  were  negative  for  E.  coli  indicating  that  E.  coli  had  been  eliminated  from  the 
plumbing  systems  of  each  institution. 

The  total  number  of  samples  testing  positive  for  coliforms  was  approximately  2  percent. 

In  every  instance  where  positive  or  presumptive  positive  coliform  results  occurred,  the  results  of 

follow-up  samples  at  these  locations  were  negative. 

Based  on  the  strict  disinfection  procedures  implemented  at  each  institution  and  the 
results  of  the  ministry's  comprehensive  sampling  program,  water  meeting  the  Ontario 
Drinking  Water  Standards  was  supplied  to  the  institutions.  The  extensive  sampling  data 
also  confirm  that  the  institutions  were  completely  disinfected  and  any  E.  coli  0^57:H7 
that  may  have  been  present  in  their  water  distribution  systems  had  been  eliminated. 

The  provision  of  the  alternate  water  supplies  to  the  four  institutions  has  proven  to  be  an 
effective  means  of  ensuring  that  the  people  who  may  be  most  at  risk,  and  the  facilities 
that  serve  them,  had  access  to  safe  water  while  Walkerton's  water  supply  system  was 
being  restored. 
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Appendix  C-1 

Chlorine  Residual  Data  for 
Hanover  Water  Supply 


HANOVER  WATER  SUPPLY  SYSTEM 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  DATA 
JUNE  8  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


Date 
(2000) 

Time 
(hrs) 

Chlorine 

Free 

(mg/L) 

Chlorine 
Total 
(mg/L) 

8-Jun 

0.93 

9-Jun 

1,10 

10-Jun 

0.96 

11-Jun 

0.76 

12-Jun 

1.07 

13-Jun 

1.25 

1.53 

14-Jun 

9:25 

1.14 

1.35 

14-Jun 

15:30 

0.95 

1.12 

15-Jun 

9:35 

1.01 

1.21 

15-Jun 

14:15 

1.11 

1.24 

16-Jun 

9:35 

1.02 

1.19 

16-Jun 

13:40 

1.20 

1.46 

17-Jun 

10:50 

1.20 

1.42 

17-Jun 

17:55 

1.09 

1.39 

18-Jun 

9:35 

1.08 

1,33 

18-Jun 

15:45 

1.34 

1.62 

19-Jun 

8:10 

1.27 

1,57 

19-Jun 

15:20 

1.05 

1.27 

20-Jun 

11:20 

1.26 

1.42 

20-Jun 

15:15 

1.01 

1.30 

21-Jun 

9:10 

0.99 

1.31 

21-Jun 

15:50 

1.01 

1.30 

22-Jun 

8:20 

1.15 

1.35 

22-Jun 

15:10 

1.13 

1.36 

23-Jun 

8:15 

1.13 

1.51 

23-Jun 

15:20 

1.31 

1.57 

24-Jun 

7:00 

0.86 

1.08 

24-Jun 

15:00 

1.02 

1.22 

25-Jun 

8:20 

1.01 

1.33 

25-Jun 

18:30 

1.07 

1.33 

26-Jun 

9:25 

1  07 

1.35 

26-Jun 

15:40 

0.87 

1.26 

27-Jun 

9:50 

1.19 

1.39 

27-Jun 

15:40 

1.16 

1.35 

28-Jun 

10:25 

1.16 

1.37 

28-Jun 

15:20 

1.50 

1.71 

29-Jun 

8:25 

1.07 

1.70 

29-Jun 

14:25 

1.15 

1.39 

30-Jun 

8:15 

1.02 

1.19 

30-Jun 

15:25 

0.96 

1.17 

1-Jul 

9:30 

1.24 

1.41 

1-Jul 

18:45 

1.29 

1.58 

2-Jul 

8:10 

1.17 

1.37 

2-Jul 

18:45 

1.08 

1.27 

3-Jul 

8:30 

1.29 

1.56 

HANOVER  WATER  SUPPLY  SYSTEM 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  DATA 
JUNE  8  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


Date 
(2000) 

Time 
(hrs) 

Chlorine 

Free 

(mg/L) 

Chlorine 
Total 
(mg/L) 

3-Jul 

15:30 

1.20 

1.48 

4-Jul 

8:25 

1.12 

1.37 

4-Jul 

15:05 

0.92 

1.42 

5-Jul 

8:20 

1.20 

1.38 

5-Jul 

14:55 

1.26 

1.57 

6-Jul 

8:30 

1.26 

1.50 

6-Jul 

15:25 

1.15 

1.36 

7-Jul 

10:45 

1.21 

1.51 

7-Jul 

15:50 

1.26 

1.49 

8-Jul 

8:00 

1.29 

1.53 

8-Jul 

15:45 

1.21 

1.56 

9-Jul 

10:25 

1.24 

1.49 

9-Jul 

16:45 

1.26 

1.51 

10-Jul 

8:35 

1.24 

1.43 

10-Jul 

15:25 

0.96 

1.17 

11-Jul 

9:50 

1.17 

1.44 

11 -Jul 

15:30 

1.20 

1.39 

12-Jul 

8:35 

1.08 

1.28 

12-Jul 

15:30 

1.19 

1.39 

13-Jul 

9:00 

1.28 

1.55 

13-Jul 

14:20 

1.21 

1.48 

1 4-Jul 

10:05 

1.13 

1.37 

14-Jul 

15:45 

1.06 

1.30 

1 5-Jul 

10:40 

1.18 

1.51 

1 5-Jul 

19:15 

1.02 

1.42 

1 6-Jul 

9:15 

1.18 

1.47 

16-Jul 

18:45 

0.99 

1.32 

1 7-Jul 

8:45 

1.16 

1.50 

1 7-Jul 

15:50 

0.98 

1.14 

18-Jul 

8:10 

1.00 

1.19 

1 8-Jul 

15:35 

0.94 

1.14 

1 9-Jul 

8:10 

1.26 

1.42 

1 9-Jul 

15:15 

0.91 

1.11 

20-Jul 

8:50 

1.08 

1.23 

20-Jul 

15:45 

1.04 

1.21 

21 -Jul 

8:10 

0.80 

0.94 

21-Jul 

15:35 

1.05 

1.32 

22-Jul 

7:20 

0.40 

0.62 

22-Jul 

15:50 

1.21 

1.42 

23-Jul 

7:05 

1.20 

1.38 

23-Jul 

18:00 

0.99 

1.19 

24-Jul 

8:50 

1.09 

1.24 

24-Jul 

15:25 

1.37 

1.59 

25-Jul 

9:20 

1.11 

1.33 

25-Jul 

15:10 

1.18 

1.49 

HANOVER  WATER  SUPPLY  SYSTEM 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  DATA 
JUNE  8  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


Date 
(2000) 

Time 
(hrs) 

Chlorine 

Free 

(mg/L) 

Chlorine 
Total 
(mg/L) 

26-Jul 

7:50 

1.13 

1.40 

26-Jul 

15;30 

0.90 

1.18 

27-Jul 

8;30 

1.19 

1.41 

27-Jul 

1 5;40 

1.16 

1.50 

28-Jul 

8;30 

1.36 

1.62 

28-Jul 

14;25 

0.95 

1.32 

29-Jul 

6:30 

1.24 

1.58 

29-Jul 

16:30 

1.30 

1.55 

30-Jul 

9:35 

1.39 

1.65 

30-Jul 

19:05 

1.15 

1.40 

31-Jul 

8:10 

1.24 

1.38 

31-Jul 

16:30 

1.26 

1,44 

1-Aug 

8:20 

1.24 

1.38 

1-Aug 

15:40 

1.42 

1.58 

2-Aug 

8:10 

1.40 

1.62 

2-Aug 

16:50 

1.38 

1.57 

3-Aug 

8:20 

1.29 

1.47 

3-Aug 

16:45 

1.15 

1.39 

4-Aug 

8:05 

1.29 

1.44 

4-Aug 

16:45 

1.13 

1.38 

5-Aug 

8:00 

1.09 

1.29 

5- Au  g 

15:15 

1.17 

1.35 

6-Aug 

8:30 

1.03 

1.26 

6-Aug 

16:45 

1.22 

1.44 

7-Aug 

8:00 

1.21 

1.50 

7-Aug 

19:00 

1.11 

1.32 

8-Aug 

8:45 

1.09 

1.30 

8-Aug 

15:20 

1.13 

1.41 

9-Aug 

9:30 

1.17 

1.51 

9-Aug 

15:50 

1.29 

1.56 

10-Aug 

8:10 

1.36 

1.59 

10-Aug 

15:30 

1.29 

1.53 

11 -Aug 

8:50 

1.38 

1.70 

11 -Aug 

15:15 

1.53 

1.82 

1 2-Aug 

10:20 

1.49 

1.77 

1 2-Aug 

17:15 

1.17 

1.47 

1 3-Aug 

10:35 

1.33 

1.56 

1 3-Aug 

19:55 

1.19 

1.42 

1 4-Aug 

8:20 

1.49 

1.69 

1 4-Aug 

15:40 

1.45 

1.65 

15-Aug 

8:00 

1.26 

1.47 

1 5-Aug 

15:35 

1.05 

1.25 

1 6-Aug 

8:05 

1.25 

1.48 

1 6-Aug 

15:45 

1.22 

1.48 

1 7-Aug 

8:30 

1.11 

1.31 

HANOVER  WATER  SUPPLY  SYSTEM 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  DATA 
JUNE  8  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


Date 
(2000) 

Time 
(hrs) 

Chlorine 

Free 

(mg/L) 

Chlorine 
Total 
(mg/L) 

17-Aug 

15:45 

1.38 

1.68 

1 8- Au  g 

8:20 

1.26 

1,55 

1 8-Aug 

15:30 

1.10 

1.35 

19-Aug 

7:10 

1.31 

1,54 

19-Aug 

20:30 

1.25 

1.48 

20-Aug 

8:45 

1.08 

1.27 

20-Aug 

17:00 

1.38 

1.64 

21 -Aug 

8:20 

1.55 

1.84 

21 -Aug 

15:15 

1.41 

1.54 

22-Aug 

8:35 

1.37 

1.56 

22-Aug 

15:10 

1.07 

1.27 

23-Aug 

8:50 

1.37 

1.71 

23-Aug 

16:00 

0.90 

1.18 

24-Aug 

8:10 

1.28 

1.50 

24-Aug 

15:50 

1.35 

1.58 

25-Aug 

8:40 

1.21 

1.48 

25-Aug 

15:45 

1.47 

1.75 

26-Aug 

10:35 

1.00 

1.35 

26-Aug 

16:45 

1.01 

1.26 

27-Aug 

9:45 

1.18 

1.44 

27-Aug 

20:45 

1.06 

1.44 

28-Aug 

8:20 

1.39 

1.52 

28-Aug 

15:30 

1.13 

1.31 

29-Aug 

8:15 

1.48 

1.78 

29-Aug 

15:10 

1.07 

1.49 

30-Aug 

8:30 

1.20 

1.35 

30-Aug 

15:30 

1  13 

1.41 

31 -Aug 

8:30 

1.29 

1.41 

31 -Aug 

15:50 

1.35 

1.58 

1-Sep 

8:30 

1.26 

1.51 

1-Sep 

15:30 

1.00 

1.34 

2-Sep 

9:00 

1.24 

1.47 

2-Sep 

17:40 

1.19 

1.38 

3-Sep 

8:15 

1.05 

1.19 

3-Sep 

18:45 

1.27 

1.51 

4-Sep 

8:30 

1.09 

1.26 

4-Sep 

16:15 

0.94 

1.21 

5-Sep 

8:15 

1.50 

1.71 

5-Sep 

15:45 

0.95 

1.24 

6-Sep 

8:25 

1.36 

1.65 

6-Sep 

15:35 

0.85 

1.25 

7-Sep 

8:30 

1.35 

1.55 

7-Sep 

15:30 

1.10 

1.31 

8-Sep 

8:55 

0.86 

1.22 

8-Sep 

15:50 

1.33 

1.59 

HANOVER  WATER  SUPPLY  SYSTEM 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  DATA 
JUNE  8  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


Date 
(2000) 

Time 
(hrs) 

Chlorine 

Free 

(mg/L) 

Chlorine 
Total 
(mg/L) 

9-Sep 

7:10 

0.89 

1.26 

9-Sep 

14:00 

0.91 

1.33 

10-Sep 

10:00 

1.05 

1.61 

10-Sep 

19:10 

0.93 

1.41 

11 -Sep 

8:15 

1.46 

1.72 

11 -Sep 

16:00 

1.16 

1.38 

12-Sep 

8:30 

1.28 

1.43 

12-Sep 

15:45 

1.60 

1.82 

13-Sep 

7:50 

1.48 

1.69 

13-Sep 

15:35 

1.17 

1.52 

14-Sep 

8:20 

1.58 

1.82 

14-Sep 

15:30 

1.16 

1.47 

15-Sep 

8:45 

1.25 

1.55 

15-Sep 

15:50 

1.08 

1.36 
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DWSP  Data  for  Hanover  Water  Supply 
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Appendix  C-3 

Chlorine  Residual  Data  for 

Tanker  Trucks 

Walkerton  Hospital 

Brucelea  Haven 

Maple  Court  Villa 

Walkerton  Jail 


WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

07-Jun 

NA 

NA 

0.96 

1.26 

07-Jun 

NA 

NA 

0.95 

1.20 

08-Jun 

1145 

NA 

0.73 

0.97 

08-Jun 

1230 

NA 

0.80 

1.17 

08-Jun 

1325 

F&F 

0.90 

1.16 

08-Jun 

1345 

Wark 

0.85 

1.22 

08-Jun 

1430 

F&F 

0.82 

1.19 

09-Jun 

700 

Wark 

0.73 

0.98 

09-Jun 

840 

F&F 

0.76 

1.02 

09-Jun 

920 

Wark 

0.76 

1.13 

09-Jun 

1000 

Wark 

0.92 

1.13 

09-Jun 

1035 

Wark 

0.89 

1.11 

09-Jun 

1115 

F&F 

0.91 

1.14 

09-Jun 

1215 

Wark 

1.11 

1.33 

09-Jun 

1325 

NA 

0.90 

1.16 

09-Jun 

1330 

Wark 

1.00 

1.24 

09-Jun 

1345 

NA 

0.85 

1.22 

09-Jun 

1430 

F&F 

0.90 

1.16 

09-Jun 

1500 

F&F 

0.91 

1.15 

09-Jun 

1540 

Wark 

0.87 

1.13 

09-Jun 

1630 

F&F 

0.87 

1.09 

09-Jun 

1745 

Wark 

0.89 

1.18 

09-Jun 

1830 

F&F 

0.93 

1.14 

10-Jun 

800 

Wark 

0.31 

NA 

10-Jun 

800 

Wark 

0.73 

NA 

10-Jun 

913 

Wark 

0.84 

0.99 

10-Jun 

1000 

NA 

0.65 

NA 

10-Jun 

1040 

Wark 

0.84 

NA 

10-Jun 

1100 

NA 

1.55 

NA 

10-Jun 

1220 

NA 

0.77 

NA 

10-Jun 

NA 

NA 

0.84 

NA 

11-Jun 

905 

Wark 

0.96 

NA 

11-Jun 

1000 

Wark 

0.77 

1.00 

11-Jun 

1108 

F&F 

0.86 

1.05 

11-Jun 

1600 

F&F 

0.80 

1.08 

11-Jun 

1655 

Wark 

0.68 

0.90 

11-Jun 

NA 

F&F 

0.91 

NA 

11-Jun 

NA 

NA 

0.85 

1.03 

11-Jun 

NA 

Wark 

1.03 

NA 

12-Jun 

645 

F&F 

0.61 

075 

12-Jun 

750 

F&F 

0.73 

0,98 

12-Jun 

825 

Wark 

0.84 

1.03 

12-Jun 

855 

F&F 

0.42 

1.23 

12-Jun 

950 

Wark 

1.02 

1.20 

12-Jun 

1030 

F&F 

1.02 

1.21 

12-Jun 

1155 

Wark 

0.92 

1,17 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

12-Jun 

TIME 
(hrs) 

1326 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.02 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.23 

12-Jun 

1433 

Wark 

1.00 

1.21 

12-Jun 

1516 

Wark 

0.98 

1.22 

12-Jun 

1620 

F&F 

0.84 

1.12 

12-Jun 

1915 

Wark 

0.92 

1.14 

12-Jun 

2050 

Wark 

0.87 

1.12 

1 3-Jun 

710 

Wark 

0.80 

1.19 

13-Jun 

740 

F&F 

0.79 

0.99 

13-Jun 

802 

Wark 

0.83 

0.96 

13-Jun 

850 

F&F 

0.71 

NA 

13-Jun 

930 

Wark 

0.67 

0.81 

13-Jun 

945 

NA 

0.54 

0.68 

13-Jun 

1006 

F&F 

1.15 

1.26 

13-Jun 

1050 

Wark 

1.21 

1.49 

13-Jun 

1150 

F&F 

1.23 

1.44 

13-Jun 

1300 

F&F 

1.00 

1.16 

13-Jun 

1409 

Wark 

0.90 

1.13 

13-Jun 

1451 

F&F 

0.85 

1.03 

13-Jun 

1555 

Wark 

0.66 

1.03 

13-Jun 

1625 

F&F 

0.85 

1.06 

13-Jun 

1720 

Wark 

0.80 

0.99 

13-Jun 

1755 

F&F 

0.76 

0.95 

13-Jun 

1900 

Wark 

0.69 

0.86 

13-Jun 

2110 

Wark 

0.99 

1.21 

14-Jun 

700 

Wark 

0.97 

1.05 

14-Jun 

735 

F&F 

0.49 

0.69 

14-Jun 

828 

Wark 

0.92 

1.01 

14-Jun 

858 

F&F 

1.00 

1.17 

14-Jun 

950 

Wark 

1.08 

1.28 

14-Jun 

1038 

F&F 

1.03 

1.18 

14-Jun 

1128 

Wark 

1.00 

1.11 

14-Jun 

1200 

F&F 

1.01 

1.08 

14-Jun 

1245 

Wark 

1.02 

1.27 

14-Jun 

1320 

F&F 

1.07 

1.11 

14-Jun 

1405 

Wark 

1.08 

1.15 

14-Jun 

1438 

F&F 

1.02 

1.15 

14-Jun 

1528 

Wark 

1.71 

1.24 

14-Jun 

1546 

F&F 

0.97 

1.11 

14-Jun 

1709 

F&F 

1.05 

1.23 

14-Jun 

1735 

Wark 

1.03 

1.21 

14-Jun 

1841 

F&F 

0.98 

1.14 

14-Jun 

1917 

Wark 

0.97 

1.12 

14-Jun 

2100 

Wark 

0.98 

1.16 

15-Jun 

722 

Wark 

1.11 

1.21 

15-Jun 

806 

F&F 

0.68 

0.83 

15-Jun 

912 

F&F 

1.08 

1.11 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

15-Jun 

TIME 
(hrs) 

1018 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

F&F 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

0.93 

CHLORINE 

TOTAL 

(mg/L) 

1.09 

15-Jun 

1042 

Wark 

1.01 

1.07 

15-Jun 

1122 

F&F 

1.01 

1.20 

15-Jun 

1200 

Wark 

0.99 

1.15 

15-Jun 

1320 

Wark 

1.01 

1.07 

15-Jun 

1423 

F&F 

0.78 

1.01 

15-Jun 

1446 

Wark 

0.99 

1.17 

15-Jun 

1600 

F&F 

0.96 

1.11 

15-Jun 

1823 

Wark 

1.09 

1.21 

15-Jun 

1910 

F&F 

1.03 

1.20 

15-Jun 

1945 

Wark 

0.98 

1.18 

15-Jun 

2120 

Wark 

1.10 

1.23 

16-Jun 

710 

Wark 

1.11 

1.17 

16-Jun 

830 

Wark 

1.04 

1.23 

16-Jun 

920 

F&F 

0.94 

1.16 

16-Jun 

1000 

Wark 

0.93 

1.01 

16-Jun 

1040 

F&F 

1.29 

1.47 

16-Jun 

1206 

Wark 

1.18 

1.25 

16-Jun 

1225 

F&F 

1.15 

1.28 

16-Jun 

1345 

Wark 

1.15 

1.25 

16-Jun 

1430 

F&F 

1.18 

1.38 

16-Jun 

1624 

Wark 

0.97 

1.24 

16-Jun 

1720 

F&F 

1.09 

1.25 

16-Jun 

1902 

Wark 

1.21 

1.35 

16-Jun 

2131 

Wark 

1.33 

1.48 

17-Jun 

700 

Wark 

0.99 

1.16 

17-Jun 

836 

Wark 

0.99 

1.11 

17-Jun 

1020 

Wark 

1.09 

1.25 

17-Jun 

1231 

Wark 

1.19 

1.29 

17-Jun 

1352 

Wark 

1.09 

1.19 

17-Jun 

1523 

Wark 

1.02 

1.20 

17-Jun 

1650 

Wark 

1.11 

1.16 

17-Jun 

1820 

Wark 

1,12 

1.24 

17-Jun 

1935 

Wark 

1  03 

1.19 

17-Jun 

2055 

Wark 

1.11 

1.27 

18-Jun 

705 

Wark 

1,09 

1.14 

18-Jun 

900 

Wark 

084 

1.23 

18-Jun 

1000 

Wark 

1.06 

1.28 

18-Jun 

1121 

Wark 

1.08 

1.13 

18-Jun 

1236 

Wark 

1.27 

1  40 

18-Jun 

1400 

Wark 

1,27 

1  40 

18-Jun 

1530 

Wark 

1,44 

1.50 

18-Jun 

1630 

Wark 

1.34 

1.47 

18-Jun 

1820 

Wark 

1.22 

1.29 

18-Jun 

1925 

Wark 

1.10 

1.31 

18-Jun 

2045 

Wark 

1.11 

1.29 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

18-Jun 

TIME 
(hrs) 

2210 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.09 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.33 

19-Jun 

650 

Wark 

1.24 

1.39 

19-Jun 

730 

F&F 

0.65 

0.70 

19-Jun 

820 

Wark 

1.19 

1.40 

19-Jun 

910 

F&F 

1.28 

1.41 

19-Jun 

950 

Wark 

1.19 

1.42 

19-Jun 

1040 

F&F 

1.14 

1.35 

19-Jun 

1155 

Wark 

1.16 

1.29 

19-Jun 

1300 

F&F 

1.16 

1.29 

19-Jun 

1330 

Wark 

1.09 

1.24 

19-Jun 

1420 

F&F 

1.18 

1.23 

19-Jun 

1700 

Wark 

1.08 

1.09 

19-Jun 

1915 

Wark 

1.10 

1.30 

19-Jun 

2037 

Wark 

1.11 

1.25 

19-Jun 

2155 

Wark 

1.09 

1.20 

20-Jun 

705 

Wark 

0.45 

0.55 

20-Jun 

740 

F&F 

076 

0.90 

20-Jun 

835 

Wark 

0.56 

0.65 

20-Jun 

840 

F&F 

0.61 

0.74 

20-Jun 

855 

Wark 

0.61 

0.75 

20-Jun 

950 

Wark 

0.78 

0.83 

20-Jun 

1030 

F&F 

0.93 

1.04 

20-Jun 

1130 

Wark 

1.12 

1.24 

20-Jun 

1155 

F&F 

1.22 

1.33 

20-Jun 

1245 

Wark 

1.22 

1.24 

20-Jun 

1300 

F&F 

1.09 

1.23 

20-Jun 

1400 

F&F 

1.29 

1.46 

20-Jun 

1435 

Wark 

1.26 

1.41 

20-Jun 

1540 

F&F 

1.27 

1.39 

20-Jun 

1610 

Wark 

1.22 

1.38 

20-Jun 

1700 

F&F 

1.17 

1.36 

20-Jun 

1810 

Wark 

1.14 

1.24 

20-Jun 

1955 

Wark 

1.22 

1.35 

20-Jun 

2115 

Wark 

1.14 

1.31 

21-Jun 

20 

F&F 

1.08 

1.25 

21-Jun 

700 

Wark 

0.93 

1.29 

21-Jun 

840 

Wark 

1.11 

1.25 

21-Jun 

910 

F&F 

1.12 

1.24 

21-Jun 

950 

Wark 

1.08 

1  21 

21-Jun 

1030 

F&F 

1  15 

1.24 

21-Jun 

1117 

Wark 

1.19 

1  25 

21-Jun 

1220 

F&F 

1,16 

1.31 

21-Jun 

1330 

Wark 

1  09 

1.24 

21-Jun 

1412 

F&F 

0.96 

1.14 

21-Jun 

1525 

Wark 

1.01 

1  20 

21-Jun 

1710 

F&F 

1  18 

1.33 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

21-Jun 

TIME 
(hrs) 

1730 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.15 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.35 

21-Jun 

1810 

F&F 

1.14 

1.24 

21-Jun 

1850 

Wark 

1.05 

1.24 

21-Jun 

1911 

F&F 

1.15 

1.20 

21-Jun 

2200 

Wark 

1.16 

1.31 

21-Jun 

2312 

F&F 

0.97 

1.02 

21-Jun 

2330 

Wark 

1.15 

1.22 

22-Jun 

700 

Wark 

0.93 

1.17 

22-Jun 

825 

F&F 

1.17 

1.24 

22-Jun 

845 

Wark 

1.24 

1.39 

22-Jun 

940 

F&F 

1.32 

1.49 

22-Jun 

1035 

Wark 

1.32 

1.43 

22-Jun 

1120 

F&F 

1.28 

1.43 

22-Jun 

1227 

Wark 

1.20 

1.34 

22-Jun 

1305 

F&F 

1.10 

1.27 

22-Jun 

1400 

Wark 

1.21 

1.40 

22-Jun 

1430 

F&F 

1.15 

1.37 

22-Jun 

1530 

Wark 

1.14 

1.35 

22-Jun 

1605 

Wark 

1.10 

1.34 

22-Jun 

1700 

F&F 

1.10 

1.24 

22-Jun 

1755 

Wark 

1.05 

1.19 

22-Jun 

2110 

Wark 

1.20 

1,29 

23-Jun 

700 

Wark 

0.94 

1.12 

23-Jun 

745 

F&F 

0.97 

1.19 

23-Jun 

820 

Wark 

1.06 

1.24 

23-Jun 

9CÛ 

F&F 

1.18 

1.32 

23-Jun 

1035 

Wark 

1.20 

1.22 

23-Jun 

1130 

F&F 

1.20 

1.38 

23-Jun 

1225 

Wark 

1.04 

1.30 

23-Jun 

1242 

F&F 

1.20 

1.29 

23-Jun 

1355 

Wark 

1.15 

1.22 

23-Jun 

1415 

F&F 

0.98 

1.22 

23-Jun 

1535 

Wark 

1.22 

1.39 

23-Jun 

1615 

F&F 

1.18 

1.32 

23-Jun 

1930 

Wark 

1.14 

1.31 

23-Jun 

2100 

Wark 

1.27 

1.36 

23-Jun 

2230 

Wark 

1.11 

1.24 

24-Jun 

655 

Wark 

0.85 

1.06 

24-Jun 

828 

Wark 

0.94 

1.15 

24-Jun 

940 

Wark 

1.11 

1.29 

24-Jun 

1107 

Wark 

0.91 

1.14 

24-Jun 

1240 

Wark 

0.91 

1.06 

24-Jun 

1356 

Wark 

0.91 

1.20 

24-Jun 

1524 

Wark 

1.05 

1.21 

24-Jun 

1650 

Wark 

1.04 

1.15 

24-Jun 

1808 

Wark 

0.99 

1.09 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

24-Jun 

TIME 
(hrs) 

1930 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 

FREE 

(mg/L) 

1.07 

CHLORINE 

TOTAL 

(mg/L) 

1.22 

24-Jun 

2115 

Wark 

1.17 

1.33 

25-Jun 

705 

Wark 

1.00 

1.14 

25-Jun 

835 

Wark 

1.00 

1.15 

25-Jun 

1000 

Wark 

1.00 

1.18 

25-Jun 

1115 

Wark 

0.97 

1.07 

25-Jun 

1332 

Wark 

1.17 

1.30 

25-Jun 

1506 

Wark 

1  06 

1.26 

25-Jun 

1627 

Wark 

1.08 

1.19 

25-Jun 

1757 

Wark 

1.08 

1.28 

25-Jun 

1940 

Wark 

1.08 

1.26 

25-Jun 

2055 

Wark 

1.04 

1.17 

26-Jun 

700 

Valley 

0.94 

1.07 

26-Jun 

705 

Wark 

1.00 

1.09 

26-Jun 

845 

Wark 

0.88 

0.99 

26-Jun 

1010 

Wark 

1.16 

1.20 

26-Jun 

1140 

Wark 

1.29 

1.39 

26-Jun 

1245 

Valley 

1.25 

1.30 

26-Jun 

1315 

Wark 

1.28 

1.36 

26-Jun 

1415 

Valley 

1.26 

1.38 

26-Jun 

1430 

Wark 

1.20 

1.37 

26-Jun 

1546 

Wark 

1.14 

1.27 

26-Jun 

1647 

Valley 

1.11 

1.33 

26-Jun 

1720 

Wark 

1.29 

1.30 

26-Jun 

1907 

Wark 

1.27 

1.36 

26-Jun 

2035 

Wark 

1.11 

1.37 

26-Jun 

2142 

Wark 

1.11 

1.25 

27-Jun 

655 

Wark 

0.98 

1.08 

27-Jun 

730 

Valley 

0.88 

0.98 

27-Jun 

815 

Wark 

0.84 

093 

27-Jun 

930 

Valley 

0.90 

1.09 

27-Jun 

1020 

Wark 

1.13 

1.28 

27-Jun 

1130 

Valley 

1.10 

1.25 

27-Jun 

1155 

Wark 

1.20 

1  33 

27-Jun 

1310 

Valley 

1  13 

1.21 

27-Jun 

1340 

Wark 

1.12 

1  33 

27-Jun 

1700 

Wark 

1.00 

1.16 

27-Jun 

1845 

Wark 

0.96 

1.24 

27-Jun 

2050 

Wark 

0.83 

0.99 

28-Jun 

700 

Wark 

4.16 

4.38 

28-Jun 

725 

Valley 

3.28 

3.72 

28-Jun 

910 

Wark 

3.20 

4.00 

28-Jun 

930 

Valley 

3.70 

4.28 

28-Jun 

1000 

Wark 

1.22 

1.33 

28-Jun 

1200 

Wark 

0.89 

1.02 

28-Jun 

1323 

Wark 

0,79 

0.94 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

28-Jun 

TIME 
(hrs) 

1445 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

0.74 

CHLORINE 

TOTAL 

(mg/L) 

0.86 

28-Jun 

1550 

Valley 

1.13 

1.33 

28-Jun 

1600 

Wark 

1.02 

1.32 

28-Jun 

1730 

Wark 

1.08 

1.30 

28-Jun 

1930 

Wark 

0.22 

0.35 

28-Jun 

2120 

Wark 

0.85 

1.04 

29-Jun 

700 

Wark 

1.12 

1.30 

29-Jun 

715 

Valley 

1.21 

1.33 

29-Jun 

815 

Wark 

1.10 

1.20 

29-Jun 

1000 

Wark 

1.38 

1.51 

29-Jun 

1025 

Valley 

1.36 

1.50 

29-Jun 

1115 

Wark 

1.31 

1.42 

29-Jun 

1140 

Valley 

1.31 

1.42 

29-Jun 

1245 

Wark 

1.21 

1.34 

29-Jun 

1435 

Wark 

1.33 

1.42 

29-Jun 

1600 

Wark 

1.19 

1.29 

29-Jun 

1800 

Wark 

1.03 

1.19 

29-Jun 

1917 

Wark 

1.06 

1.15 

29-Jun 

2130 

Wark 

0.94 

1.13 

30-Jun 

700 

Valley 

0.90 

1.05 

30-Jun 

730 

Wark 

1.14 

1.29 

30-Jun 

849 

Valley 

1.05 

1.28 

30-Jun 

950 

Wark 

1.06 

1.27 

30-Jun 

1130 

Valley 

1.16 

1.31 

30-Jun 

1140 

Wark 

1.17 

1.33 

30-Jun 

1360 

Valley 

1.04 

1.15 

30-Jun 

1508 

Wark 

1.03 

1.08 

30-Jun 

1945 

Wark 

1.31 

1.43 

30-Jun 

2155 

Wark 

1.45 

1.51 

02-Jul 

700 

Wark 

1.14 

1.30 

02-Jul 

825 

Wark 

1.12 

1.24 

02-Jul 

955 

Wark 

1.27 

1.44 

02-Jul 

1120 

Wark 

1.35 

1.45 

02-Jul 

1250 

Wark 

1.24 

1.38 

02-Jul 

1420 

Wark 

1.34 

1.42 

02-Jul 

1700 

Wark 

1.22 

1.33 

02-Jul 

1830 

Wark 

1.14 

1.33 

02-Jul 

2017 

Wark 

1.19 

1.28 

03-Jul 

700 

Wark 

1.08 

1.19 

03-Jul 

825 

Wark 

1.33 

1.45 

03-Jul 

940 

Wark 

1.38 

1.39 

03-Jul 

1045 

Wark 

1.18 

1.34 

03-Jul 

1155 

Wark 

1.33 

1.43 

03-Jul 

1310 

Wark 

1.34 

1.53 

03-Jul 

1420 

Wark 

1.31 

1.43 

03-Jul 

1550 

Wark 

1-21 

1.25 

t 


a 


WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

03-Jul 

TIME 
(hrs) 

1700 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 

FREE 

(mg/L) 

1.32 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.54 

03-Jul 

1812 

Wark 

1.34 

1.48 

03-Jul 

1930 

Wark 

1.21 

1.37 

03-Jul 

2035 

Wark 

1.16 

1.33 

03-Jul 

2200 

Wark 

1.10 

1.30 

04-Jul 

703 

Valley 

1.01 

1.27 

04-Jul 

740 

Wark 

1.10 

1.29 

04-Jul 

930 

Wark 

1.27 

1.36 

04-Jul 

1051 

Wark 

1.14 

1.30 

04-Jul 

1140 

Valley 

1.29 

1.40 

04-Jul 

1204 

Wark 

1.38 

1.42 

04-Jul 

1340 

Wark 

1.21 

1.39 

04-Jul 

1500 

Wark 

1.01 

1.34 

04-Jul 

1620 

Wark 

1.38 

1.57 

04-Jul 

1700 

Valley 

1.37 

1.51 

04-Jul 

1800 

Wark 

1.20 

1.48 

04-Jul 

1900 

Wark 

1.29 

1.48 

04-Jul 

2000 

Valley 

1.27 

1.50 

04-Jul 

2045 

Wark 

1.17 

1.39 

05-Jul 

700 

Valley 

0.98 

1.18 

05-Jul 

855 

Valley 

1.30 

1.41 

05-Jul 

916 

Wark 

1.29 

1.50 

05-Jul 

1105 

Valley 

1.35 

1.51 

05-Jul 

1150 

Wark 

1.30 

1.42 

05-Jul 

1330 

Wark 

1.37 

1.51 

05-Jul 

1445 

Wark 

1.35 

1.58 

05-Jul 

1615 

Wark 

1.29 

1.46 

05-Jul 

1740 

Wark 

1.36 

1.54 

05-Jul 

1845 

Wark 

1.41 

1.54 

05-Jul 

2015 

Wark 

1.25 

1.46 

06-Jul 

710 

Valley 

0.90 

1.11 

06-Jul 

800 

Wark 

1.00 

1.06 

06-Jul 

845 

Valley 

1.24 

1.40 

06-Jul 

927 

Wark 

1.22 

1.36 

06-Jul 

1103 

Wark 

1.14 

1.28 

06-Jul 

1225 

Wark 

1.24 

1.43 

06-Jul 

1320 

Valley 

1.30 

1.49 

06-Jul 

1345 

Wark 

1.21 

1,48 

06-Jul 

1500 

Valley 

1.27 

1  42 

05-Jul 

1510 

Wark 

1.24 

1.39 

06-Jul 

1635 

Wark 

1.18 

1  34 

06-Jul 

1745 

Wark 

1.16 

1  29 

06-Jul 

1905 

Wark 

1  04 

1  22 

06-Jul 

2100 

Wark 

1.05 

1.36 

07-Jul 

700 

Valley 

0.98 

1.20 

07-Jul 

759 

Wark 

1.18 

1.39 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

07-Jul 

TIME 
(hrs) 

857 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Valley 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.15 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.41 

07-Jul 

938 

Waric 

1.34 

1.47 

07-Jul 

1105 

Wark 

1,15 

1.35 

07-Jul 

1137 

Valley 

1.20 

1.39 

07-Jul 

1222 

Wark 

1.25 

1.42 

07-Jul 

1419 

Wark 

1.13 

1.28 

07-Jul 

1539 

Wark 

1.33 

1.43 

07-Jul 

1717 

Wark 

1.22 

1.41 

07-Jul 

1900 

Wark 

1.24 

1.41 

07-Jul 

2040 

Wark 

1.11 

1.42 

08-Jul 

705 

Wark 

1.24 

1.42 

08-Jul 

829 

Wark 

1.20 

1.52 

08-Jul 

942 

Wark 

1.10 

1.28 

08-Jul 

1056 

Wark 

1.16 

1.38 

08-Jul 

1208 

Wark 

1.08 

1.29 

08-Jul 

1334 

Wark 

1.27 

1  40 

08-Jul 

1500 

Wark 

1.22 

1.41 

08-Jul 

1617 

Wark 

1.34 

1.51 

08-Jul 

1745 

Wark 

1.31 

1.42 

08-Jul 

1855 

Wark 

1.33 

1.49 

08-Jul 

2011 

Wark 

1.31 

1.46 

08-Jul 

2140 

Wark 

1.22 

1.40 

09-Jul 

655 

Wark 

1.13 

1.30 

09-Jul 

810 

Wark 

1.10 

1.26 

09-Jul 

918 

Wark 

1.15 

1.35 

09-Jul 

1026 

Wark 

1.29 

1.42 

09-Jul 

1139 

Wark 

1.25 

1.42 

09-Jul 

1430 

Wark 

1.22 

1.38 

09-Jul 

1545 

Wark 

1.30 

1.50 

09-Jul 

1706 

Wark 

1.30 

1.41 

09-Jul 

1840 

Wark 

1.32 

1.39 

09-Jul 

2100 

Wark 

1.17 

1.39 

10- Jul 

700 

Valley 

1.14 

1  33 

10-Jul 

800 

Wark 

1.34 

1,42 

10-Jul 

835 

Valley 

1.27 

1.42 

10-Jul 

915 

Wark 

1.28 

1.42 

10-Jul 

1100 

Wark 

1.31 

1.46 

10-Jul 

1257 

Wark 

1  13 

1.31 

10-Jul 

1340 

Valley 

1.14 

1.27 

10-Jul 

1405 

Wark 

1.19 

1.29 

10-Jul 

1525 

Valley 

1  08 

1.21 

10-Jul 

1530 

Wark 

1.11 

1.19 

10-Jul 

1650 

Wark 

0.95 

1.14 

10-Jul 

1717 

Valley 

1.01 

1.29 

10-Jul 

1804 

Wark 

1  25 

1,41 

1             10-Jul 

1930 

Wark 

1  07 

1.26 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

10-Jul 

TIME 
(hrs) 

2100 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.27 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1  40 

11 -Jul 

700 

Valley 

0.99 

1.13 

11-Jul 

805 

Wark 

0.92 

1.01 

11 -Jul 

955 

Valley 

0.83 

1.00 

11-Jul          _J 

1020 

Wark 

1.14 

1.22 

11-Jul 

1140 

Valley 

1.02 

1.13 

11-Jul 

1210 

Wark 

1.08 

1.29 

11-Jul 

1340 

Wark 

1.33 

1.46 

11-Jul 

1457 

Valley 

1.29 

1.47 

11-Jul 

1647 

Wark 

1.13 

1.31 

11-Jul 

1824 

Valley 

1.13 

1.29 

11-Jul 

1853 

Wark 

1.32 

1.37 

11-Jul 

2016 

Wark 

1.16 

1.42 

11-Jul 

2130 

Wark 

1.10 

1.39 

12-Jul 

700 

Valley 

1.00 

1.11 

12-Jul 

822 

Wark 

1.00 

1.26 

12-Jul 

845 

Valley 

1.07 

1.17 

12-Jul 

945 

Wark 

1.13 

1.25 

12-Jul 

1120 

Wark 

1.19 

1.37 

12-Jul 

1300 

Wark 

1.25 

1.38 

12-Jul 

1437 

Wark 

1.07 

1.18 

12-Jul 

1552 

Wark 

1.14 

1.20 

12-Jul 

1719 

Wark 

1.05 

1.32 

12-Jul 

1830 

Wark 

1.20 

1.39 

12-Jul 

1952 

Wark 

1.31 

1.45 

12-Jul 

2113 

Wark 

1.22 

1.42 

13-Jul 

710 

Valley 

1.10 

1.22 

13-Jul 

835 

Wark 

1.16 

1.35 

13-Jul 

950 

Wark 

1.30 

1.36 

13-Jul 

1100 

Valley 

1.07 

1.28 

13-Jul 

1120 

Wark 

1.28 

1.41 

13-Jul 

1236 

Valley 

1.06 

1.14 

13-Jul 

1250 

Wark 

1  14 

1.29 

13-Jul 

1430 

Wark 

1.20 

1.35 

13-Jul 

1500 

Valley 

1.16 

1.32 

13-Jul 

1650 

Wark 

1.00 

1.10 

13-Jul 

1815 

Wark 

0.86 

1.02 

13-Jul 

1937 

Wark 

1.30 

1,42 

14-Jul 

700 

Valley 

099 

1.13 

14- Jul 

800 

Wark 

1.20 

1.27 

14-Jul 

930 

Wark 

1.22 

1.38 

14-Jul 

1114 

Wark 

1.13 

1.27 

14-Jul 

1230 

Wark 

1.18 

1.33 

14-Jul 

1403 

Wark 

1.11 

1.30 

14-Jul 

1510 

Wark 

1.02 

1.19 

14-Jul 

1700 

Wark 

1  04 

1  21 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

14-Jul 

TIME 
(hrs) 

1820 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 
0.71 

CHLORINE 

TOTAL 

(mg/L) 

1.13 

14-Jul 

1930 

Wark 

0.91 

1.10 

14-Jul 

2048 

Wark 

0.85 

1.01 

14-Jul 

2143 

Valley 

0.88 

1.01 

15-Jul 

700 

Wark 

0.80 

1.00 

15-Jul 

830 

Wark 

0.86 

0.99 

15-Jul 

948 

Wark 

0.65 

0.81 

15-Jul 

1105 

Wark 

1.17 

1.30 

15-Jul 

1225 

Wark 

1.22 

1.44 

15-Jul 

1345 

Wark 

1.09 

1.27 

15-Jul 

1500 

Wark 

0.99 

1.10 

15-Jul 

1800 

Wark 

1.16 

1.35 

15-Jui 

1937 

Wark 

1.17 

1.26 

16-Jul 

710 

Wark 

0.86 

0.96 

16-Jul 

830 

Wark 

1.03 

1.18 

16-Jul 

1000 

Wark 

1.88 

0.98 

16-Jul 

1005 

Wark 

1.10 

1.13 

16-Jul 

1135 

Wark 

1.00 

1.10 

16-Jul 

1330 

Wark 

1.05 

1.25 

16-Jul 

1450 

Wark 

1.20 

1.33 

16-Jul 

1615 

Wark 

1.06 

1.20 

16-Jul 

1740 

Wark 

1.00 

1.11 

16-Jul 

1855 

Wark 

1.04 

1.14 

16-Jul 

2020 

Wark 

1.07 

1,22 

17-Jul 

655 

Valley 

1.03 

1.19 

17-Jul 

754 

Wark 

1.04 

1.16 

17-Jul 

833 

Valley 

1.20 

1.35 

17-Jul 

914 

Wark 

1.43 

1.55 

17-Jul 

1025 

Valley 

1.15 

1.34 

17-Jul 

1034 

Wark 

1.19 

1  37 

17-Jul 

1210 

Wark 

1.09 

1.25 

17-Jul 

1324 

Wark 

1.10 

1  26 

17-Jul 

1435 

Wark 

1.05 

1.21 

17-Jul 

1600 

Wark 

0.94 

1  11 

17-Jul 

1700 

Valley 

098 

1  06 

17-Jul 

1725 

Wark 

1.05 

1.11 

17-Jul 

1905 

Wark 

0.98 

1  10 

17-Jul 

2030 

Wark 

0.84 

1  04 

18-Jul 

710 

Valley 

0.64 

0.78 

18- Jul 

816 

Wark 

0.87 

1  00 

18-Jul 

840 

Valley 

0.93 

1  03 

18-Jul 

936 

Wark 

098 

1  09 

18-Jul 

1030 

Valley 

0.86 

1.00 

18-Jul 

1104 

Wark 

0.87 

1  07 

18-Jul 

1204 

Valley 

0.78 

0,90 

18-Jul 

1308 

Wark 

069 

0.86 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,2000 


DATE 
2000 

18-Jul 

TIME 
(hrs) 

1440 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.00 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.11 

18-Jul 

1715 

Wark 

0.85 

0.95 

18-Jul 

1830 

Wark 

0.98 

1.11 

18-Jul 

2005 

Wark 

1  07 

1.12 

19-Jul 

655 

Valley 

070 

1.06 

19-Jul 

800 

Wark 

1.06 

1.16 

19-Jul 

825 

Valley 

1.18 

1.35 

19-Jul 

917 

Wark 

1.19 

1.25 

19-Jul 

1048 

Wark 

1.01 

1.15 

19-Jul 

1140 

Valley 

1  16 

1.24 

19-Jul 

1205 

Wark 

1.13 

1.25 

19-Jul 

1350 

Wark 

1.01 

1.07 

19-Jul 

1505 

Wark 

0.94 

1.04 

19-Jul 

1555 

Valley 

0.77 

1.01 

19-Jul 

1630 

Wark 

1.02 

1.18 

19-Jul 

1750 

Wark 

0.86 

1.07 

19-Jul 

2030 

Wark 

0.87 

1.16 

20-Jul 

710 

Valley 

0.64 

0.94 

20-Jul 

753 

Wark 

1.01 

1.12 

20-Jul 

845 

Valley 

1.00 

1.24 

20-Jul 

930 

Wark 

1.10 

1.22 

20-Jul 

1045 

Wark 

0.98 

1.12 

20-Jul 

1156 

Wark 

0.92 

1.07 

20-Jul 

1313 

Wark 

1.04 

1.29 

20-Jul 

1337 

Valley 

0.74 

0.86 

20-Jul 

1435 

Wark 

0.98 

1.02 

20-Jul 

1600 

Wark 

0.98 

1.13 

20-Jul 

1745 

Wark 

0.82 

1.05 

20-Jul 

2005 

Wark 

0.86 

1.05 

21-Jul 

654 

Valley 

0.80 

0.94 

21-Jul 

803 

Wark 

0.73 

0.88 

21-Jul 

932 

Wark 

0.89 

1.18 

21-Jul 

1042 

Wark 

0.83 

1.12 

21-Jul 

1210 

Wark 

0.82 

0.97 

21-Jul 

1300 

Valley 

0.99 

1.14 

21-Jul 

1345 

Wark 

0.98 

1.14 

21-Jul 

1509 

Wark 

1.04 

1.31 

21-Jul 

1640 

Wark 

0.88 

1.18 

21-Jul 

1810 

Wark 

0.86 

1.04 

21-Jul 

1920 

Wark 

0.85 

1.00 

21-Jul 

2055 

Wark 

0.70 

0.97 

22-Jul 

700 

Wark 

0.46 

0.60 

22-Jul 

809 

Wark 

0.69 

0.81 

22-Jul 

920 

Wark 

1.35 

1.60 

22-Jul 

1028 

Wark 

1.24 

1.51 

22-Jul 

1150 

Wark 

1.17 

1.38 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

22-Jul 

TIME 
(hrs) 

1305 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(rtig/L) 

1.08 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.35 

22-Jul 

1440 

Wark 

1  00 

1.18 

22-Jul 

1600 

Wark 

1.01 

1.29 

22-Jul 

1710 

Wark 

1.02 

1.21 

22-Jul 

1900 

Wark 

0.97 

1.10 

22-Jul 

2040 

Wark 

1.27 

1.41 

23-Jul 

700 

Wark 

1.10 

1.20 

23-Jul 

810 

Wark 

1.13 

1.24 

23-Jul 

920 

Wark 

0.97 

1.20 

23-Jul 

1034 

Wark 

0.94 

1.07 

23-Jul 

1220 

Wark 

0.84 

1.07 

23-Jul 

1300 

Wark 

0.83 

1.05 

23-Jul 

1550 

Wark 

0.80 

0.96 

23-Jul 

1755 

Wark 

0.88 

1.07 

23-Jul 

1915 

Wark 

1.05 

1.33 

23-Jul 

2105 

Wark 

1.19 

1.48 

24-Jul 

700 

Valley 

0.94 

0.98 

24-Jul 

800 

Wark 

1.05 

1.10 

24-Jul 

845 

Valley 

1.00 

1.09 

24-Jul 

920 

Wark 

0.95 

1.05 

24-Jul 

937 

Valley 

0.97 

1.17 

24-Jul 

1100 

Wark 

1.20 

1.27 

24-Jul 

1210 

Valley 

1.16 

1.27 

24-Jul 

1245 

Wark 

1.17 

1.35 

24-Jul 

1405 

Wark 

1.04 

1.18 

24-Jul 

1438 

Valley 

1.07 

1.20 

24-Jul 

1515 

Wark 

1  20 

1.38 

24-Jul 

1626 

Valley 

1.25 

1.35 

24-Jul 

1631 

Wark 

1.09 

1.33 

24-Jul 

2024 

Wark 

1.13 

1.38 

25-Jul 

700 

Valley 

1.00 

1.17 

25-Jul 

800 

Wark 

1.19 

1.44 

25-Jul 

845 

Valley 

1.20 

1.41 

25-Jul 

920 

Wark 

1  15 

1.27 

25-Jul 

1112 

Wark 

1.00 

1.32 

25-Jul 

1135 

Valley 

1.22 

1,41 

25-Jul 

1305 

Wark 

1  14 

1,43 

25-Jul 

1424 

Valley 

1,18 

1.37 

25-Jul 

1510 

Wark 

1  14 

1,36 

25-Jul 

1746 

Wark 

1.11 

1.31 

25-Jul 

2012 

Wark 

0.67 

0.82 

25-Jul 

2130 

Wark 

006 

0.25 

26-Jul 

700 

Valley 

0.74 

0.92 

26-Jul 

820 

Wark 

1.06 

1.27 

26-Jul 

840 

Valley 

1.18 

1,41 

26-Jul 

1000 

Valley 

1.20 

1,42 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

26-Jul 

TIME 
(hrs) 

1030 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 

FREE 

(mg/L) 

1.26 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1,40 

26-Jul 

1145 

Valley 

1.20 

1.28 

26-Jul 

1230 

Wark 

1.11 

1.22 

26-Jul 

1442 

Wark 

0.98 

1.20 

26-Jul 

1500 

Valley 

1  02 

1.17 

26-Jul 

1650 

Wark 

1.11 

1.22 

26-Jul 

1857 

Wark 

1.07 

1.32 

26-Jul 

2042 

Wark 

1.20 

1.37 

27-Jul 

700 

Valley 

1.08 

1.22 

27-Jul 

815 

Wark 

1.19 

1.39 

27-Jul 

955 

Wark 

1.20 

1.35 

27-Jul 

1000 

Valley 

1.12 

1.27 

27-Jul 

1135 

Wark 

1.07 

1.34 

27-Jul 

1310 

Wark 

1.16 

1.39 

27-Jul 

1400 

Valley 

1,10 

1.30 

27-Jul 

1535 

Wark 

1.13 

1.19 

27-Jul 

1708 

Valley 

1.05 

1.25 

27-Jul 

1722 

Wark 

1.19 

1.20 

27-Jul 

1934 

Wark 

1.29 

1.51 

27-Jul 

2035 

Valley 

1.45 

1.55 

27-Jul 

2050 

Wark 

1.56 

1.70 

28-Jul 

720 

Valley 

1  12 

1.42 

28-Jul 

755 

Wark 

1.50 

1.56 

28-Jul 

845 

Valley 

1.33 

1.45 

28-Jul 

925 

Wark 

1  44 

1.58 

28-Jul 

1105 

Wark 

1.34 

1.53 

28-Jul 

1225 

Wark 

1.34 

1.56 

28-Jul 

1315 

Valley 

1,14 

1.60 

28-Jul 

1340 

Wark 

142 

1.52 

28-Jul 

1503 

Wark 

1,29 

1.54 

28-Jul 

1522 

Valley 

1,28 

1.47 

28-Jul 

1628 

Wark 

1.47 

1,55 

28-Jul 

1924 

Wark 

1.29 

1,48 

28-Jul 

2100 

Wark 

1.26 

1.36 

29-Jul 

700 

Wark 

1.30 

1.51 

29-Jul 

835 

Wark 

1,17 

1.27 

29-Jul 

1000 

Wark 

1,04 

1.35 

29-Jul 

1145 

Wark 

1.32 

1,48 

29-Jul 

1335 

Wark 

1,25 

1.47 

29-Jul 

1450 

Wark 

1  40 

1.53 

29-Jul 

1612 

Wark 

1.36 

1,55 

29-Jul 

1730 

Wark 

1.31 

1,52 

29-Jul 

1955 

Wark 

1.22 

1  46 

29-Jul 

2111 

Wark 

1.35 

1,40 

30-Jul 

700 

Wark 

1.21 

1.40 

30-Jul 

825 

Wark 

1,12 

1.29 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

30-Jul 

TIME 
(hrs) 

946 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.30 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.52 

30-Jul 

1100 

Wark 

1.18 

1.46 

30-Jul 

1245 

Wark 

1.30 

1.52 

30-Jul 

1415 

Wark 

1.29 

1.36 

30-Jul 

1602 

Wark 

1.20 

1.48 

30-Jul 

1740 

Wark 

1.28 

1.43 

30-Jul 

2030 

Wark 

1.29 

1.47 

31-Jul 

657 

Valley 

1.16 

1.35 

31 -Jul 

800 

Wark 

1.24 

1.42 

31-Jul 

906 

Valley 

1.33 

1.45 

31-Jul 

930 

Wark 

1.36 

1.62 

31-Jul 

1100 

Wark 

1.41 

1.58 

31-Jul 

1150 

Valley 

1.34 

1.46 

31-Jul 

1330 

Wark 

1.47 

1.61 

31-Jul 

1505 

Wark 

1.18 

1.62 

31-Jul 

1710 

Wark 

1.33 

1.53 

31-Jul 

1835 

Wark 

1.06 

1.34 

31-Jul 

2010 

Wark 

1.22 

1.49 

31-Jul 

2115 

Wark 

1.24 

1.34 

01 -Aug 

700 

Valley 

0.98 

1.05 

01 -Aug 

800 

Wark 

1.01 

1.28 

01 -Aug 

905 

Valley 

1.00 

1.14 

01 -Aug 

927 

Wark 

1.29 

1.47 

01 -Aug 

1055 

Wark 

1.27 

1.35 

01 -Aug 

1230 

Wark 

1.21 

1.36 

01 -Aug 

1404 

Wark 

1.20 

1.43 

01 -Aug 

1548 

Wark 

083 

1.14 

01 -Aug 

1720 

Wark 

0.92 

1.38 

01 -Aug 

1904 

Wark 

1.24 

1.44 

01 -Aug 

2100 

Wark 

1.27 

1,47 

02-Aug 

700 

Valley 

1.06 

1.38 

02-Aug 

745 

Wark 

1.25 

1.41 

02-Aug 

845 

Valley 

1,18 

1.55 

02-Aug 

900 

Wark 

1.27 

1,49 

02-Aug 

1035 

Wark 

1  17 

1.46 

02-Aug 

1200 

Wark 

1  28 

1  43 

02-Aug 

1330 

Wark 

1.04 

1.25 

02-Aug 

1508 

Wark 

0.99 

1.15 

02-Aug 

1625 

Wark 

0.89 

1.17 

02-Aug 

1755 

Wark 

1  00 

1.04 

02-Aug 

1917 

Wark 

0,95 

1.13 

02-Aug 

2052 

Wark 

0.99 

1.12 

03-Aug 

700 

Valley 

1,01 

1.08 

03-Aug 

805 

Wark 

0,93 

1.10 

03-Aug 

835 

Valley 

1,02 

1.14 

03-Aug 

1015 

Wark 

1,01 

1.12 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

03-Aug 

TIME 
(hrs) 

1145 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Valley 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

0.99 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.10 

03-Aug 

1245 

Wark 

0.97 

1.15 

03-Aug 

1400 

Valley 

0.87 

1.07 

03-Aug 

1505 

Wark 

0.89 

1.05 

03-Aug 

1730 

Wark 

0.96 

1.05 

03-Aug 

2009 

Wark 

088 

1.03 

03-Aug 

2150 

Wark 

0.74 

0.81 

04-Aug 

700 

Valley 

0.84 

0.94 

04-Aug 

805 

Wark 

0.89 

1.04 

04-Aug 

905 

Valley 

0.85 

0.94 

04-Aug 

945 

Wark 

0.94 

1.12 

04-Aug 

1215 

Wark 

0.94 

1.12 

04-Aug 

1415 

Wark 

0.92 

1.02 

04-Aug 

1441 

Valley 

0.91 

1.03 

04-Aug 

1700 

Valley 

080 

1.05 

04-Aug 

1725 

Wark 

1.01 

1.12 

04-Aug 

1945 

Wark 

0.94 

1.05 

04-Aug 

2140 

Wark 

0.88 

1.06 

05-Aug 

700 

Wark 

0.59 

0.86 

05-Aug 

810 

Wark 

0.93 

0.99 

05-Aug 

940 

Wark 

0.80 

1  04 

05-Aug 

1045 

Wark 

0.91 

1.10 

05-Aug 

1200 

Wark 

0.97 

1.09 

05-Aug 

1330 

Wark 

0.95 

1.10 

05-Aug 

1443 

Wark 

1.03 

1.16 

05-Aug 

1821 

Wark 

0.90 

1.01 

05-Aug 

1952 

Wark 

0.80 

0.98 

06-Aug 

700 

Wark 

0.68 

0.74 

06-Aug 

820 

Wark 

0.82 

0,94 

06-Aug 

934 

Wark 

077 

0.91 

06-Aug 

1130 

Wark 

092 

1.03 

06-Aug 

1240 

Wark 

099 

1.07 

06-Aug 

1403 

Wark 

0.93 

1.06 

06-Aug 

1810 

Wark 

0.94 

1.04 

06-Aug 

2100 

Wark 

0.94 

1.00 

07-Aug 

700 

Valley 

087 

094 

07-Aug 

745 

Wark 

088 

1  00 

07-Aug 

830 

Valley 

089 

1  01 

07-Aug 

905 

Wark 

1  00 

1  09 

07-Aug 

1036 

Valley 

1.00 

1  05 

07-Aug 

1140 

Wark 

1.06 

1  18 

07-Aug 

1310 

Wark 

1.07 

1.15 

07-Aug 

1610 

Wark 

1.00 

1,16 

07-Aug 

1945 

Wark 

085 

097 

07-Aug 

2110 

Wark 

084 

0,96 

08-Aug 

700 

Valley 

0.94 

1  06 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

08-Aug 

TIME 
(hrs) 

809 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

0.94 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.08 

08-Aug 

845 

Valley 

0.95 

1.07 

08-Aug 

1014 

Wark 

1.08 

1.24 

08-Aug 

1117 

Valley 

1.13 

1.24 

08-Aug 

1255 

Wark 

1.15 

1.28 

08-Aug 

1320 

Valley 

1.00 

1.16 

08-Aug 

1521 

Wark 

0.98 

1.14 

08-Aug 

1853 

Wark 

1.08 

1.26 

08-Aug 

2030 

Wark 

1.03 

1.19 

08-Aug 

2140 

Wark 

1.02 

1.22 

09-Aug 

655 

Wark 

1.05 

1.16 

09-Aug 

700 

Valley 

1.08 

1.14 

09-Aug 

750 

Wark 

1.02 

1.08 

09-Aug 

800 

Wark 

1.15 

1.27 

09-Aug 

833 

Valley 

1.05 

1.08 

09-Aug 

900 

Wark 

1.17 

1.35 

09-Aug 

920 

Wark 

1.24 

1.42 

09-Aug 

1020 

Wark 

1.16 

1.36 

09-Aug 

1030 

Valley 

1.01 

1.16 

09-Aug 

1115 

Wark 

1.15 

1.31 

09-Aug 

1140 

Wark 

1.31 

1.46 

09-Aug 

1300 

Valley 

1.14 

1.29 

09-Aug 

1350 

Wark 

1.24 

1.47 

09-Aug 

1415 

Wark 

1.10 

1.21 

09-Aug 

1506 

Wark 

1.29 

1.41 

09-Aug 

1555 

Wark 

1  24 

1.33 

09-Aug 

1705 

Wark 

1.08 

1  33 

09-Aug 

1755 

Wark 

1.37 

1.47 

09-Aug 

1825 

Wark 

1.09 

1.24 

09-Aug 

1930 

Wark 

1.22 

1.41 

09-Aug 

1955 

Wark 

1,11 

1.28 

09-Aug 

2110 

Wark 

1.31 

1.47 

10-Aug 

655 

Valley 

0.94 

1,09 

10-Aug 

805 

Wark 

0.89 

1,05 

10-Aug 

845 

Valley 

1  06 

1.20 

1 0-Aug 

955 

Wark 

1.02 

1.15 

10-Aug 

1040 

Valley 

1.04 

1.13 

10-Aug 

1115 

Wark 

1,13 

1,19 

10-Aug 

1248 

Wark 

1.06 

1,20 

10-Aug 

1400 

Wark 

1.10 

1.32 

10-Aug 

1445 

Valley 

111 

1,16 

10-Aug 

1515 

Valley 

0  79 

1.04 

10-Aug 

1541 

Wark 

1.00 

1.24 

10-Aug 

1725 

Wark 

1  01 

1.26 

10-Aug 

1855 

Wark 

1  08 

1  18 

10-Aug 

2045 

Wark 

1.01 

1,27 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15.  2000 


DATE 
2000 

11 -Aug 

TIME 
(hrs) 

700 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Valley 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

0.97 

CHLORINE 

TOTAL 

(mg/L) 

1.09 

11 -Aug 

805 

Wark 

1.14 

1.33 

11 -Aug 

1030 

Valley 

1.31 

1.34 

11 -Aug 

1035 

Wark 

1.12 

1.31 

11 -Aug 

1255 

Wark 

1.22 

1.33 

11 -Aug 

1315 

Valley 

1.14 

1.41 

11 -Aug 

1400 

Wark 

1.18 

1.35 

11 -Aug 

1455 

Valley 

1.20 

1.33 

11 -Aug 

1530 

Wark 

1.21 

1.26 

11 -Aug 

1645 

Wark 

1.08 

1.21 

11 -Aug 

1875 

Wark 

0.93 

1.16 

11 -Aug 

2020 

Wark 

1.05 

1.18 

11 -Aug 

2130 

Wark 

0.96 

1.12 

12-Aug 

700 

Wark 

0.82 

1.08 

12-Aug 

810 

Wark 

1.24 

1.27 

12-Aug 

930 

Wark 

1.05 

1.21 

12-Aug 

1050 

Wark 

1.28 

1.47 

12-Aug 

1155 

Wark 

1.08 

1.14 

12-Aug 

1300 

War1( 

1.22 

1.34 

12-Aug 

1420 

\Nary 

1.15 

1.38 

12-Aug 

1530 

Wark 

1.04 

1.33 

12-Aug 

1650 

Wark 

1.09 

1.28 

12-Aug 

1800 

Wark 

1.07 

1.27 

12-Aug 

1925 

Wark 

1.05 

1.24 

12-Aug 

2050 

Wark 

1.07 

1.22 

12-Aug 

2115 

Wark 

0.91 

1.06 

12-Aug 

2215 

Wark 

0.89 

1.13 

13-Aug 

700 

Wary 

0.93 

1.05 

1 3-Aug 

820 

Wark 

0.99 

1.19 

13-Aug 

945 

WarV 

095 

1.11 

13-Aug 

1115 

Wark 

1  12 

1.25 

13-Aug 

1240 

Wark 

1.08 

1.31 

13-Aug 

1415 

Wark 

1  12 

1.17 

13-Aug 

1530 

Wark 

1,09 

1.28 

13-Aug 

1650 

Wark 

1.07 

1.20 

13-Aug 

1810 

Wark 

1  01 

1.20 

13-Aug 

1950 

Wark 

0-98 

1.11 

14-Aug 

700 

Valley 

0,95 

1  09 

14-Aug 

750 

Wark 

1,14 

1.26 

14-Aug 

825 

Valley 

1,17 

1  30 

14-Aug 

920 

Wark 

1,11 

1.29 

14-Aug 

950 

Valley 

1,17 

1.31 

14-Aug 

1030 

Wark 

078 

0.89 

14-Aug 

1124 

Valley 

1  04 

1.26 

14-Aug 

1215 

Wark 

1  15 

1.21 

14-Aug 

1305 

Valley 

1,18 

1.31 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

14-Aug 

TIME 
(hrs) 

1400 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.06 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.21 

14-Aug 

1435 

Valley 

1.04 

1.34 

14-Aug 

1525 

Wark 

1.19 

1.34 

14-Aug 

1825 

Wark 

1.12 

1.29 

14-Aug 

1941 

Wark 

1.17 

1.37 

14-Aug 

2110 

Wark 

1.12 

1.31 

15-Aug 

700           _J 

Valley 

1.01 

1.20 

1 5-Aug 

828 

Wark 

0.68 

0.81 

15-Aug 

900 

Valley 

0.99 

1.13 

15-Aug 

950 

Wark 

1.54 

1.74 

15-Aug 

1030 

Valley 

1.49 

1.75 

15-Aug 

1200 

Wark 

1.08 

1.31 

15-Aug 

1215 

Valley 

1.14 

1.28 

15-Aug 

1412 

Wark 

0.99 

1.15 

15-Aug 

1620 

Wark 

0.92 

1.02 

15-Aug 

1741 

Wark 

0.80 

1.02 

15-Aug 

1905 

Wark 

0.95 

1.17 

15-Aug 

2045 

Wark 

0.86 

1.07 

16-Aug 

700 

Valley 

0.95 

1.16 

16-Aug 

800 

Wark 

0.99 

1.10 

16-Aug 

835 

Valley 

1.00 

1.12 

16-Aug 

910 

Wark 

1.14 

1.36 

16-Aug 

1030 

Valley 

1.11 

1.29 

16-Aug 

1110 

Wark 

1.02 

1.21 

16-Aug 

1240 

Valley 

1.00 

1.15 

16-Aug 

1250 

Wark 

1.07 

1.26 

16-Aug 

1444 

Wark 

0  96 

1.13 

16-Aug 

1600 

Wark 

0.99 

1.13 

16-Aug 

1720 

Wark 

0.99 

1.14 

16-Aug 

1930 

Wark 

0.98 

1.19 

16-Aug 

2110 

Wark 

1.04 

1.21 

17-Aug 

702 

Valley 

0.93 

1.08 

17-Aug 

815 

Wark 

0.99 

1.09 

17-Aug 

930 

Wark 

0.96 

1.09 

1 7-Aug 

1045 

Wark 

0.98 

1.10 

1 7-Aug 

1158 

Wark 

1  00 

1.15 

17-Aug 

1231 

Valley 

1.17 

1.40 

17-Aug 

1332 

Wark 

1.17 

1.31 

17-Aug 

1415 

Valley 

1.11 

1.44 

17-Aug 

1505 

Wark 

1.14 

1.29 

17-Aug 

1730 

Wark 

1.07 

1.27 

17-Aug 

2005 

Wark 

1.04 

1.30 

17-Aug 

2120 

Wark 

1.02 

1.22 

18-Aug 

655 

Valley 

0.99 

1.18 

18-Aug 

800 

Wark 

1.11 

1.19 

18-Aug 

836 

Valley 

1.02 

1-19 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

18-Aug 

TIME 
(hrs) 

925 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

0.89 

CHLORINE 

TOTAL 

(mg/L) 

1.13 

18-Aug 

1140 

Valley 

0.96 

1.01 

18-Aug 

1202 

Wark 

1.08 

1.27 

18-Aug 

1330 

Valley 

1.15 

1.29 

18-Aug 

1550 

Wark 

0.91 

1.07 

18-Aug 

1730 

Wark 

1.02 

1.19 

18-Aug 

1900 

Wark 

1.06 

1.17 

18-Aug 

2025 

Wark 

1.00 

1.10 

1 8-Aug 

2150 

Wark 

1.14 

1.24 

19-Aug 

653 

Wark 

1.02 

1.15 

19-Aug 

815 

Wark 

1.00 

1.15 

19-Aug 

950 

Wark 

0.92 

1.14 

19-Aug 

1117 

Wark 

1.00 

1.07 

19-Aug 

1230 

Wark 

0.91 

1.05 

19-Aug 

1407 

Wark 

0.98 

1.13 

19-Aug 

1520 

Wark 

0.71 

1.19 

19-Aug 

1635 

Wark 

1.08 

1.29 

19-Aug 

1753 

Wark 

1.07 

1.27 

19-Aug 

1941 

Wark 

1.07 

1.25 

20-Aug 

700 

Wark 

0.91 

1.05 

20-Aug 

820 

Wark 

0.92 

1.03 

20-Aug 

930 

Wark 

0.95 

1.25 

20-Aug 

1100 

Wark 

1.00 

1.09 

20-Aug 

1220 

Wark 

1.20 

1.28 

20-Aug 

1330 

Wark 

1.12 

1.18 

20-Aug 

1443 

Wark 

1.09 

1.20 

20-Aug 

1554 

Wark 

1.02 

1.24 

20-Aug 

1710 

Wark 

1.03 

1.20 

20-Aug 

1920 

Wark 

0.92 

1.08 

20-Aug 

2045 

Wark 

0.85 

1.13 

21 -Aug 

700 

Valley 

091 

1.08 

21 -Aug 

800 

Wark 

1.05 

1.30 

21 -Aug 

825 

Valley 

1,16 

1.33 

21 -Aug 

930 

Wark 

1,22 

1.35 

21 -Aug 

1000 

Valley 

1  14 

1.28 

21 -Aug 

1044 

Wark 

1,14 

1,37 

21 -Aug 

1155 

Valley 

1,18 

1.33 

21 -Aug 

1220 

Wark 

1,27 

1.45 

21 -Aug 

1312 

Valley 

1.21 

1.43 

21 -Aug 

1448 

Wark 

1-21 

1.22 

21 -Aug 

1915 

Wark 

1  18 

1.31 

21 -Aug 

2051 

Wark 

1,26 

1.29 

22-Aug 

700 

Valley 

1  07 

1.16 

22-Aug 

800 

Wark 

1-00 

1.31 

22-Aug 

840 

Valley 

1  11 

1.31 

22-Aug 

916 

Wark 

1.17 

1,38 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

22-Aug 

TIME 
(hrs) 

1050 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Valley 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.11 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.40 

22-Aug 

1145 

Wark 

1.16 

1.39 

22-Aug 

1440 

Wark 

1.02 

1.30 

22-Aug 

1620 

Wark 

1.08 

1.33 

22-Aug 

1833 

Wark 

1.08 

1.25 

22-Aug 

2005 

Wark 

1.33 

1.37 

22-Aug 

2124 

Wark 

1.64 

2.01 

23-Aug 

700 

Valley 

1.07 

1.31 

23-Aug 

700 

Valley 

0.91 

1.11 

23-Aug 

755 

Wark 

1.01 

1.17 

23-Aug 

807 

Wark 

1.02 

1.24 

23-Aug 

845 

Valley 

0.91 

1.14 

23-Aug 

905 

Wark 

1.07 

1.30 

23-Aug 

1026 

Valley 

0.84 

1.06 

23-Aug 

1100 

Wark 

1.08 

1.20 

23-Aug 

1200 

Valley 

1  02 

1.28 

23-Aug 

1210 

Wark 

1  04 

1.25 

23-Aug 

1240 

Valley 

0.79 

1.26 

23-Aug 

1253 

Wark 

1.30 

1.36 

23-Aug 

1340 

Wark 

0.71 

0.90 

23-Aug 

1530 

Wark 

0.96 

1.20 

23-Aug 

1545 

Valley 

1.04 

1.27 

23-Aug 

1614 

Wark 

0.81 

0.91 

23-Aug 

1800 

Wark 

0,79 

0.98 

23-Aug 

1809 

Wark 

0.91 

1.16 

23-Aug 

1930 

Valley 

0.86 

1  12 

23-Aug 

2000 

Wark 

0.87 

1.01 

23-Aug 

2020 

Wark 

0.80 

1.07 

25-Aug 

710 

Valley 

0.89 

0,96 

25-Aug 

755 

Wark 

083 

0-98 

25-Aug 

845 

Valley 

0.96 

1.25 

25-Aug 

930 

Wark 

1.07 

1,14 

25-Aug 

1045 

Valley 

0.98 

1,14 

25-Aug 

1120 

Wark 

0.98 

1,01 

25-Aug 

1315 

Valley 

0.93 

1,08 

25-Aug 

1354 

Wark 

1,41 

1  48 

25-Aug 

1605 

Wark 

1,17 

1,30 

25-Aug 

1905 

Wark 

1,15 

1.29 

25-Aug 

2040 

Wark 

1,12 

1  26 

26-Aug 

700 

Wark 

066 

081 

26-Aug 

900 

Wark 

084 

1,08 

26-Aug 

1020 

Wark 

084 

1,08 

26-Aug 

1145 

Wark 

0.89 

1,13 

26-Aug 

1310 

Wark 

0.91 

1.00 

26-Aug 

1510 

Wark 

0.88 

1.04 

26-Aug 

1635 

Wark 

0.92 

1.03 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,2000 


DATE 
2000 

26-Aug 

TIME 
(hrs) 

1745 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.11 

CHLORINE 

TOTAL 

(mg/L) 

1  22 

26-Aug 

1915 

Wark 

0.85 

0.95 

25-Aug 

2040 

Wark 

1.13 

1.22 

27-Aug 

700 

Wark 

0.86 

1.05 

27-Aug 

830 

Wark 

0.97 

1.14 

27-Aug 

1000 

Wark 

0.95 

1.26 

27-Aug 

1245 

Wark 

0.88 

1.11 

27-Aug 

1500 

Wark 

1.05 

1.20 

27-Aug 

1700 

Wark 

1.05 

1.15 

27-Aug 

1825 

Wark 

1.10 

1.38 

27-Aug 

2000 

Wark 

1.08 

1.26 

28-Aug 

700 

Valley 

0.97 

1.15 

28-Aug 

810 

Wark 

1.10 

1.26 

28-Aug 

845 

Valley 

1.00 

1.20 

28-Aug 

930 

Wark 

0.98 

1.16 

28-Aug 

1030 

Valley 

1.03 

1.24 

28-Aug 

1230 

Wark 

0.97 

1.16 

28-Aug 

1405 

Valley 

1.06 

1.25 

28-Aug 

1443 

Wark 

1.08 

1.22 

28-Aug 

1608 

Wark 

1.13 

1.17 

28-Aug 

1855 

Wark 

0.95 

1.26 

28-Aug 

2028 

Wark 

1.02 

1.12 

29-Aug 

656 

Valley 

1.04 

1.18 

29-Aug 

800 

Wark 

1.07 

1.37 

29-Aug 

847 

Valley 

1.12 

1.34 

29-Aug 

937 

Wark 

1.12 

1.36 

29-Aug 

1022 

Valley 

1.22 

1.36 

29-Aug 

1238 

Wark 

1.34 

1.58 

29-Aug 

1330 

Valley 

1.11 

1.29 

29-Aug 

1456 

Wark 

1.08 

1.24 

29-Aug 

1617 

Wark 

1.37 

1.44 

29-Aug 

1758 

Wark 

1.31 

1.39 

29-Aug 

2040 

Wark 

1  10 

1.27 

30-Aug 

700 

Valley 

1.08 

1.29 

30-Aug 

830 

Valley 

0.99 

1.14 

30-Aug 

1003 

Wark 

1.07 

1.22 

30-Aug 

1030 

Valley 

1.29 

1.56 

30-Aug 

1140 

Wark 

1.17 

1.29 

30-Aug 

1205 

Valley 

1.28 

1  32 

30-Aug 

1340 

Wark 

089 

1.29 

30-Aug 

1641 

Wark 

0.98 

1  20 

30-Aug 

1800 

Wark 

0.98 

1,04 

30-Aug 

2030 

Wark 

1.05 

1.24 

30-Aug 

2130 

Wark 

1.08 

1.14 

31 -Aug 

655 

Valley 

0.91 

1.03 

31 -Aug 

743 

Wark 

1.09 

1                 1-27 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

05-Sep 

TIME 
(hrs) 

705 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Valley 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

0.71 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

0.92 

05-Sep 

754 

Wark 

0.95 

1.09 

05-Sep 

843 

Valley 

1.09 

1.13 

05-Sep 

916 

Wark 

1.02 

1.21 

05-Sep 

1105 

Valley 

0.91 

1.14 

05-Sep 

1210 

Wark 

0.90 

1.03 

05-Sep 

1315 

Valley 

0.98 

1.20 

05-Sep 

1357 

Wark 

1.01 

1.07 

05-Sep 

1625 

Wark 

0.83 

0.88 

05-Sep 

1815 

Wark 

0.88 

1.04 

05-Sep 

2000 

Wark 

1.04 

1.06 

05-Sep 

2115 

Wark 

0.74 

1.12 

06-Sep 

708 

Valley 

0.90 

0.98 

06-Sep 

720 

Wark 

0.62 

0.94 

06-Sep 

844 

Valley 

1.00 

1.08 

06-Sep 

911 

Wark 

1.01 

1.13 

06-Sep 

1140 

Wark 

0.91 

1.04 

06-Sep 

1224 

Valley 

1.05 

1.27 

06-Sep 

1548 

Wark 

0.68 

1.01 

06-Sep 

1810 

Wark 

0.86 

1.03 

06-Sep 

2045 

Wark 

0.64 

1.13 

07-Sep 

657 

Valley 

1.03 

1.05 

07-Sep 

758 

Wark 

0.92 

1.22 

07-Sep 

904 

Valley 

082 

1.13 

07-Sep 

915 

Valley 

0.73 

1.05 

07-Sep 

1008 

Wark 

0.88 

1.11 

07-Sep 

1125 

Wark 

0.96 

1.05 

07-Sep 

1235 

Wark 

1.01 

1.17 

07-Sep 

1322 

Valley 

0.99 

1.11 

07-Sep 

1402 

Wark 

1,00 

1,16 

07-Sep 

1521 

Wark 

097 

1.04 

07-Sep 

1739 

Wark 

0.89 

1.14 

07-Sep 

1900 

Wark 

1.00 

1.18 

07-Sep 

2027 

Wark 

0.84 

1  00 

08-Sep 

805 

Valley 

0.77 

0.88 

08-Sep 

836 

Wark 

0.87 

1 

00 

08-Sep 

1059 

Wark 

0.81 

1 

20 

08-Sep 

1239 

Valley 

1.03 

1 

14 

08-Sep 

1300 

Wark 

1.07 

1 

11 

08-Sep 

1420 

Valley 

1.12 

1 

16 

08-Sep 

1500 

Wark 

0.84 

1 

17 

08-Sep 

1615 

Wark 

1.05 

1 

18 

08-Sep 

1730 

Wark 

0.98 

1 

11 

08-Sep 

1940 

Wark 

1.10 

1 

26 

08-Sep 

2101 

Wark 

0.92 

1 

16 

09-Sep 

657 

Wark 

084 

1 

00 

WALKERTON  WATER  DELIVERIES 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  7  to  SEPTEMBER  15,2000 


DATE 
2000 

09-Sep 

TIME 
(hrs) 

825 

WATER 
DELIVERY 
COMPANY 

Wark 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

1.01 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

1.24 

09-Sep 

934 

Wark 

1.05 

1.33 

09-Sep 

1107 

Wark 

1.07 

1.24 

09-Sep 

1230 

Wark 

1.01 

1.15 

09-Sep 

1415 

Wark 

0.96 

1.19 

09-Sep 

1640 

Wark 

0.95 

1.27 

09-Sep 

2005 

Wark 

1.15 

1.32 

09-Sep 

2120 

Wark 

1.22 

1.38 

10-Sep 

700 

Wark 

0.88 

1.06 

10-Sep 

805 

Wark 

1.13 

1.38 

10-Sep 

940 

Wark 

1.19 

1.40 

10-Sep 

1053 

Wark 

1.22 

1.35 

10-Sep 

1208 

Wark 

1.19 

1.42 

10-Sep 

1335 

Wark 

1.30 

1.51 

10-Sep 

1715 

Wark 

1.15 

1.30 

10-Sep 

2030 

Wark 

1.17 

1.37 

11 -Sep 

700 

Valley 

0.99 

1.24 

11 -Sep 

800 

Wark 

1.07 

1.14 

11 -Sep 

845 

Valley 

1.13 

1.27 

11 -Sep 

920 

Wark 

0.94 

1.39 

11 -Sep 

1115 

Valley 

1.10 

1.42 

11 -Sep 

1125 

Wark 

1.17 

1.34 

11 -Sep 

1305 

Valley 

1.05 

1.28 

11 -Sep 

1510 

Wark 

1.13 

1.27 

11 -Sep 

1715 

Wark 

1.30 

1.35 

11 -Sep 

1832 

Wark 

1.21 

1.38 

11-Sep 

1956 

Wark 

1.32 

1.37 

12-Sep 

700 

Valley 

1.04 

1.16 

12-Sep 

747 

Wark 

1.13 

1.30 

12-Sep 

841 

Valley 

1.01 

1.08 

12-Sep 

913 

Wark 

1.32 

1.44 

12-Sep 

1102 

Wark 

1.30 

1.38 

12-Sep 

1138 

Valley 

1.17 

1.28 

12-Sep 

1300 

Wark 

1.10 

1.32 

12-Sep 

1600 

Wark 

1.05 

1.33 

12-Sep 

1817 

Wark 

1.18 

1.35 

12-Sep 

1945 

Wark 

1.30 

1.32 

13-Sep 

700 

Valley 

0.94 

1.29 

13-Sep 

805 

Wark 

1.08 

1.33 

13-Sep 

853 

Valley 

1.20 

1.31 

13-Sep 

933 

Wark 

1.33 

1.54 

13-Sep 

1105 

Valley 

1.03 

1.10 

13-Sep 

1207 

Wark 

1,15 

1.20 

13-Sep 

1329 

Valley 

1.29 

1.48 

13-Sep 

1600 

Wark 

0.82 

1  22 

13-Sep 

1700 

Wark 

1.21 

1.50 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 

Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

07-Jun 

1600 

Cold  tap  -  basement 

080 

1.10 

10-Jun 

1725 

Kitchen  -  first  floor 

057 

0.80 

07-Jun 

1800 

Washroom  -  second  floor 

0,01 

0.24 

10-Jun 

1735 

Kitchen  -  second  floor 

061 

079 

Or-Jun 

NA 

Tanker  truck  supply 

2.00 

2-20 

10-Jun 

1745 

Kitchen  -  basement 

0-62 

086 

07-Jun 

NA 

Washroom  -  second  floor 

001 

0-18 

11-Jun 

1000 

Kitchen  -  first  floor 

0-52 

071 

08-Jun 

920 

Stenlizinq  room 

0.11 

0-32 

11-Jun 

1012 

Kitchen  -  basement 

0-91 

0,97 

08-Jun 

950 

Kitchen  -  first  floor 

Oil 

0.32 

11-Jun 

1023 

Kitchen  -  second  floor 

049 

0-90 

08-Jun 

1030 

Nurses  station  -  second  floor 

0.30 

0.42 

11-Jun 

1600 

Kitchen  -  basement 

0-79 

101 

08-Jun 

1320 

Tanker  truck  supply 

0.73 

0.96 

11-Jun 

1605 

Kitchen  -  second  floor 

058 

0  73 

09-Jun 

815 

Tanker  truck  supply 

0.68 

NA 

11-Jun 

1612 

Kitchen  -  first  floor 

0.83 

1-02 

09-Jun 

815 

Tanker  tnjck  supply 

0.76 

0-92 

12-Jun 

1213 

Kitchen  -  second  floor 

0  01 

008 

09-Jun 

1800 

Kitchen  -  first  floor 

002 

0-13 

12-Jun 

1215 

Kitchen  -  basement 

NA 

NA 

09-Jun 

NA 

Day  hospital 

0.58 

072 

12-Jun 

1220 

Kitchen  -  first  floor 

0-50 

0-69 

09-Jun 

NA 

Nurses  station  -  second  floor 

0.01 

0-13 

12-Jun 

1755 

Kitchen  -  second  floor 

0-81 

1.03 

09-Jun 

NA 

Stenlizing  room 

NA 

NA 

12-Jun 

1800 

Kitchen  -  basement 

077 

0.96 

10-Jun 

820 

Nurses  station  -  second  floor 

0.04 

017 

12-Jun 

1805 

Kitchen  -  first  floor 

086 

1.02 

10-Jun 

830 

Kitchen  -  first  floor 

0.01 

016 

13-Jun 

1120 

Kitchen  -  second  floor 

002 

0.11 

10-Jun 

845 

Sterilizing  room 

0-05 

0  16 

13-Jun 

1130 

Kitchen  -  basement 

0-02 

0  14 

10-Jun 

910 

Tanker  truck  supply 

NA 

NA 

13-Jun 

1140 

Kitchen  -  first  floor 

0-07 

0.15 

10-Jun 

1345 

Nurses  station  -  second  floor 

0.00 

0-14 

13-Jun 

1247 

Kitchen  -  second  floor 

0-05 

0.20 

10-Jun 

1400 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0-21 

13-Jun 

1252 

Kitchen  -  basement 

010 

019 

10-Jun 

1410 

Sterilizing  room 

0.00 

015 

13-Jun 

1350 

Kitchen  -  first  floor 

0-87 

1-02 

10-Jun 

1419 

Tanker  tnjck  supply 

0.63 

0-90 

13-Jun 

1715 

Kitchen  -  second  floor 

072 

0-87 

10-Jun 

1430 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0-23 

13-Jun 

1720 

Kitchen  -  basement 

0-85 

099 

10-Jun 

1435 

Day  hospital 

0.70 

0  85 

13-Jun 

1728 

Kitchen  -  first  floor 

0-81 

098 

10-Jun 

1440 

Sterilizing  room 

0.00 

0-25 

14-Jun 

916 

Kitchen  -  first  floor 

0-81 

097 

10-Jun 

1445 

Nurses  station  -  second  floor 

0.00 

0  14 

14-Jun 

920 

Kitchen  -  basement 

0-83 

096 

11-Jun 

835 

Day  hospital 

0.66 

092 

14-Jun 

940 

Kitchen  -  second  floor 

073 

0-93 

11-Jun 

845 

Nurses  station  -  second  floor 

0-04 

0  17 

14-Jun 

945 

Kitchen  -  basement 

0-84 

090 

11-Jun 

858 

Sterilizing  room 

0  00 

0  14 

14-Jun 

955 

Kitchen  -  first  floor 

0-85 

1-07 

11-Jun 

911 

Kitchen  -  first  floor 

003 

0-15 

14-Jun 

1000 

Kitchen  -  second  floor 

087 

106 

11-Jun 

1535 

Day  hospital 

0.75 

1  21 

14-Jun 

1622 

Kitchen  -  second  floor 

072 

0-92 

11-Jun 

1542 

Sterilizing  room 

0.08 

031 

14-Jun 

1627 

Kitchen  -  first  floor 

0-84 

0-96 

11-Jun 

1545 

Kitchen  -  first  floor 

000 

017 

14-Jun 

1635 

Kitchen  -  basement 

0-80 

099 

11-Jun 

1552 

Nurses  station  -  second  floor 

0.01 

0  14 

15-Jun 

1147 

Kitchen  -  basement 

083 

1-02 

11-Jun 

1553 

Tanker  truck  supply 

066 

0  90 

15-Jun 

1155 

Kitchen  -  first  floor 

0-84 

101 

12-Jun 

1122 

Tanker  tnjck  supply 

0.81 

1  04 

15-Jun 

1201 

Kitchen  -  second  floor 

086 

102 

12-Jun 

1134 

Sterilizing  room 

0.04 

018 

15-Jun 

1712 

Kitchen  -  first  floor 

0-64 

083 

12-Jun 

1148 

Day  hospital 

0.72 

0  95 

15-Jun 

1718 

Kitchen  -  basement 

0-69 

0-88 

12-Jun 

1154 

Nurses  station  -  second  floor 

0.05 

0  18 

15-Jun 

1725 

Kitchen  -  second  floor 

066 

086 

12-Jun 

1200 

Kitchen  -  first  floor 

0  00 

017 

16-Jun 

1136 

Kitchen  -  basement 

076 

0.96 

12-Jun 

1723 

Day  hospital 

0  76 

0-98 

16-Jun 

1144 

Kitchen  -  first  floor 

096 

1.17 

12-Jun 

1730 

Nurses  station  -  second  floor 

0.02 

0  16 

16-Jun 

1154 

Kitchen  -  second  floor 

092 

1  13 

12-Jun 

1735 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

019 

16-Jun 

1241 

Kitchen  -  basement 

0  67 

0  88 

12-Jun 

1740 

Stenlizing  room 

004 

0-21 

16-Jun 

1250 

Kitchen  -  first  floor 

0-66 

0  86 

12-Jun 

1815 

Tanker  truck  supply 

0.74 

1  02 

15-Jun 

1258 

Kitchen  -  second  floor 

067 

086 

13-Jun 

920 

Stenlizing  room 

0.01 

NA 

16-Jun 

1716 

Kitchen  -  first  floor 

0  85 

1  04 

13-Jun 

950 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

NA 

16-Jun 

1725 

Kitchen  -  basement 

0  86 

108 

13-Jun 

1015 

Tanker  truck  supply 

0.76 

0-91 

16-Jun 

1732 

Kitchen  -  second  floor 

072 

0  97 

13-Jun 

1055 

Nurses  station  -  second  floor 

0  02 

0  14 

17-Jun 

1125 

Kitchen  -  basement 

0-75 

0  95 

13-Jun 

1100 

Day  hospital 

072 

0  73 

17.Jun 

1137 

Kitchen  -  first  floor 

067 

0  90 

13-Jun 

1154 

Day  hospital 

0.80 

1  00 

17-Jun 

1145 

Kitchen  -  second  floor 

0  76 

0  91 

13-Jun 

1158 

Stenlizing  room 

0.05 

0  16 

17-Jun 

1733 

Kitchen  -  basement 

0-66 

0  86 

13-Jun 

1202 

Nurses  station  -  second  floor 

0  10 

0  22 

17-Jun 

1740 

Kitchen  -  first  floor 

0-73 

0  92 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

13-Jun 

1205 

Kitchen  -  first  floor 

0.06 

0.21 

17-Jun 

1750 

Kitchen  -  second  floor 

0.26 

0.31 

13-Jun 

1310 

Tanker  truck  supply 

1,03 

1.21 

18-Jun 

1040 

Kitchen  -  first  floor 

0.85 

1.M 

13-Jun 

1642 

Day  tiospital 

0.87 

1.04 

18-Jun 

1050 

Kitchen  -  second  floor 

0.20 

0  42 

13-Jun 

1650 

Nurses  station  -  second  fioor 

0.03 

016 

18-Jun 

1112 

Kitchen  -  basement 

0.92 

1.16 

13-Jun 

1655 

Kitctien  -  first  fioor 

0.04 

0.13 

18-Jun 

1616 

Kitchen  -  first  floor 

0.70 

0.80 

13-Jun 

1700 

Stenlizing  room 

0.02 

0.13 

18-Jun 

1621 

Kitchen  -  basement 

0.62 

0.86 

13-Jun 

1705 

Tanker  truck  supply 

0,89 

0.96 

18-Jun 

1628 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.14 

14-Jun 

805 

Day  fiospital 

0.69 

0.81 

19-Jun 

1043 

Kitchen  -  basement 

087 

1.04 

14-Jun 

811 

Stenlizing  room 

008 

023 

19-Jun 

1052 

Kitchen  -  first  floor 

0.95 

1  18 

14-Jun 

817 

Nurses  station  -  second  floor 

008 

0.23 

19-Jun 

1059 

Kitchen  -  second  floor 

0.56 

0.61 

14-Jun 

823 

Kitctien  -  first  ftoor 

0.08 

0.22 

19-Jun 

1435 

Kitchen  -  first  floor 

0.06 

0.17 

14-Jun 

829 

Tanker  truck  supply 

0.58 

0.70 

19-Jun 

1445 

Kitchen  -  basement 

0.67 

086 

14-Jun 

1034 

Day  hospital 

073 

1.09 

19-Jun 

1445 

Kitchen  -  second  floor 

0.72 

0.89 

14-Jun 

1125 

Stenlizing  room 

0.06 

016 

19-Jun 

1645 

Kitchen  -  basement 

0.04 

0.15 

14-Jun 

1145 

Kitchen  -  first  floor 

0.06 

0.17 

19-Jun 

1651 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0.10 

14-Jun 

1155 

Nurses  station  -  second  floor 

0.08 

0.28 

19-Jun 

1658 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0.14 

14.Jun 

1240 

Tanker  taick  supply 

0.88 

1.16 

20-Jun 

1010 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

0.12 

14-Jun 

1645 

Tanker  truck  supply 

0.84 

0.99 

20-Jun 

1015 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

016 

14-Jun 

1700 

Stenlizing  room 

0.00 

0.13 

20-Jun 

1020 

Kitchen  -  basement 

0.22 

0.67 

14-Jun 

1704 

Day  hospital 

085 

0.95 

20-Jun 

1333 

Kitchen  -  basement 

0.13 

0.27 

14-Jun 

1710 

Nurses  station  -  second  floor 

0.00 

0.14 

20-Jun 

1340 

Kitchen  -  first  floor 

0.17 

0.25 

14.Jun 

1715 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0.13 

20-Jun 

1346 

Kitchen  -  second  floor 

0.10 

0.26 

15-Jun 

1230 

Sterilizing  room 

000 

0.16 

20-Jun 

1655 

Kitchen  -  basement 

0.09 

0.19 

15-Jun 

1250 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0.13 

20-Jun 

1701 

Kitchen  -  first  floor 

0.09 

023 

15-Jun 

1302 

Nurses  station  -  second  floor 

0.00 

0.11 

20-Jun 

1708 

Kitchen  -  second  floor 

005 

0.15 

15-Jun 

1315 

Day  hospital 

0.81 

0.96 

21-Jun 

1036 

Boiler  room  -  Basement 

0.90 

1.03 

15-Jun 

1325 

Tanker  tnjck  supply 

0.63 

0.83 

21-Jun 

1041 

Kitchen  -  first  floor 

033 

046 

15-Jun 

1745 

Day  hospital 

0.69 

081 

21-Jun 

1048 

Kitchen  -  second  floor 

0.16 

0.34 

15-Jun 

1800 

Stenlizing  room 

0.02 

0.11 

21-Jun 

1347 

Boiler  room  -  basement 

0.93 

1  05 

15-Jun 

1812 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0.12 

21-Jun 

1353 

Kitchen  -  first  floor 

007 

0.15 

15-Jun 

1827 

Nurses  station  -  second  floor 

0  03 

0.11 

21-Jun 

1358 

Kitchen  -  second  floor 

0.06 

014 

15-Jun 

1842 

Tanker  truck  supply 

0.78 

0  95 

21-Jun 

1646 

Boiler  room  -  Basement 

0.84 

1.04 

16-Jun 

1215 

Day  hospital 

096 

1  20 

21-Jun 

1652 

Kitchen  -  second  floor 

0.03 

010 

16-Jun 

1228 

Nurses  station  -  second  floor 

0.10 

0.22 

21-Jun 

1659 

Kitchen  -  first  floor 

0.00 

Oil 

16-Jun 

1240 

Kitchen  -  first  floor 

0.15 

0.34 

22-Jun 

1003 

Boiler  room  -  basement 

0.99 

1.16 

16-Jun 

1254 

Stenlizing  room 

019 

0.34 

22-Jun 

1015 

Kitchen  -  first  floor 

008 

0  18 

16-Jun 

1311 

Day  hospital 

0.64 

0.83 

22-Jun 

1023 

Kitchen  -  second  floor 

0.03 

0.15 

16-Jun 

1318 

Stenlizing  room 

000 

0.15 

22-Jun 

1335 

Boiler  room  -  basement 

071 

0.85 

16-Jun 

1325 

Tanker  tnjck  supply 

086 

1  07 

22-Jun 

1339 

Kitchen  -  first  floor 

0.22 

0.30 

16-Jun 

1327 

Kitchen  -  first  floor 

0,03 

0  17 

22-Jun 

1345 

Kitchen  -  second  floor 

0  19 

032 

16-Jun 

1335 

Nurses  station  -  second  floor 

0,00 

014 

22-Jun 

1623 

Boiler  room  -  basement 

092 

111 

16-Jun 

1345 

Tanker  truck  supply 

0,64 

0.88 

22-Jun 

1629 

Kitchen  -  second  floor 

004 

0  16 

16-Jun 

1747 

Day  hospital 

083 

1  07 

22-Jun 

1634 

Kitchen  -  first  floor 

0  02 

0  15 

16-Jun 

1757 

Stenlizing  room 

0.03 

015 

23-Jun 

1010 

Boiler  room  -  basement 

0  90 

1  07 

16-Jun 

1813 

Kitchen  -  first  floor 

002 

0  12 

23-Jun 

1017 

Kitchen  -  first  floor 

0  10 

0  24 

16-Jun 

1823 

Nurses  station  -  second  floor 

0.01 

013 

23-Jun 

1024 

Kitchen  •  second  floor 

0  12 

0  25 

16-Jun 

1835 

Tanker  tnjck  supply 

084 

1  07 

23-Jun 

1043 

Kitchen  -  second  floor 

0  05 

015 

17-Jun 

1209 

Day  hospital 

0.70 

083 

23-Jun 

1335 

Boiler  room  -  basement 

0  72 

0  86 

17-Jun 

1217 

Stenlizing  room 

0.15 

0  29 

23-Jun 

1343 

Kitchen  -  first  floor 

0  13 

0.20 

17-Jun 

1234 

Kitchen  ■  first  floor 

014 

0.28 

23-Jun 

1348 

Kitchen  -  second  floor 

0  10 

0  21 

17-Jun 

1244 

Nurses  station  -  second  floor 

0.02 

0  17 

23-Jun 

1656 

Boiler  room  -  basement 

0  85 

1  08 

17-Jun 

1307 

Tanker  truck  supply 

1.29 

1  76 

23-Jun 

1702 

Kitchen  -  second  floor 

0  02 

Oil 

17-Jun 

1807 

Day  hospital 

067 

0  79 

23-Jun 

1707 

Kitchen  -  first  floor 

003 

0  10 

H 


WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

17-Jun 

1816 

Sterilizing  room 

0.10 

0.09 

24-Jun 

1036 

Boiler  room  -  basement 

0  88 

100 

17-Jun 

1824 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.11 

24-Jun 

1051 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

0  17 

17-Jun 

1831 

Nurses  station  -  second  floor 

0  02 

0.11 

24-Jun 

1250 

Boiler  room  -  basement 

074 

0.94 

17-Jun 

1842 

Tanker  truck  supply 

0.81 

1  10 

24-Jun 

1300 

Kitchen  -  second  floor 

0  05 

015 

18-Jun 

1130 

Day  hospital 

0.72 

0.85 

24-Jun 

1310 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0,14 

18-Jun 

1142 

Sterilizing  room 

008 

0.23 

24-Jun 

1648 

Boiler  room  -  basement 

0.71 

0.95 

18-Jun 

1149 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0.15 

24-Jun 

1655 

Kitchen  -  first  floor 

0.06 

017 

18-Jun 

1157 

Nurses  station  -  second  floor 

0.13 

0.25 

24-Jun 

1700 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0  15 

18-Jun 

1210 

Tanker  truck  supply 

0.92 

1.14 

25-Jun 

1026 

Boiler  room  -  basement 

080 

083 

18-Jun 

1640 

Day  hospital 

0.51 

064 

25-Jun 

1033 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

020 

18-Jun 

1650 

Stenlizing  room 

0.03 

011 

25-Jun 

1038 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

018 

18-Jun 

1656 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0.11 

25-Jun 

1330 

Boiler  room  -  basement 

0.70 

0.79 

18-Jun 

1703 

Nurses  station  -  second  floor 

0.06 

012 

25-Jun 

1336 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.16 

18-Jun 

1712 

Tanker  truck  supply 

0.86 

1.13 

25-Jun 

1347 

Kitchen  -  second  floor 

0.08 

0.17 

19-Jun 

1122 

Tanker  truck  supoly 

0.96 

1  15 

25-Jun 

1658 

Boiler  room  -  basement 

0.75 

0.95 

19-Jun 

1135 

Day  hospital 

0.97 

1.16 

25-Jun 

1703 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

0,22 

19-Jun 

1140 

Sterilizing  room 

0.32 

042 

25-Jun 

1708 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0.11 

19-Jun 

1145 

Kitchen  -  first  floor 

0.26 

0.38 

26-Jun 

1016 

Boiler  room  -  basement 

0.64 

088 

19-Jun 

1149 

Nurses  station  -  second  floor 

0.23 

0.30 

26-Jun 

1024 

Kitchen  -  first  floor 

0.20 

0.40 

19-Jun 

1458 

Day  hospital 

093 

1.12 

26-Jun 

1030 

Kitchen  -  second  floor 

0.20 

038 

19-Jun 

1505 

Sterilizing  room 

0.22 

0.33 

26-Jun 

1320 

Boiler  room  -  basement 

0.72 

0.87 

19-Jun 

1511 

Kitchen  -  first  floor 

010 

0.22 

26-Jun 

1325 

Kitchen  -  first  floor 

017 

0.31 

19-Jun 

1515 

Nurses  station  -  second  floor 

0.07 

0  20 

26-Jun 

1330 

Kitchen  -  second  floor 

0.19 

0.33 

19-Jun 

1523 

Tanker  truck  supply 

103 

1.11 

26-Jun 

1633 

Boiler  room  -  basement 

0.96 

1  15 

19-Jun 

1715 

Day  hospital 

0.83 

0.99 

26-Jun 

1640 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

013 

19-Jun 

1720 

Sterilizing  room 

0.03 

0.12 

26-Jun 

1640 

Kitchen  -  second  floor 

002 

0.12 

19-Jun 

1726 

Kitchen  -  first  floor 

004 

013 

27-Jun 

1012 

Boiler  room  -  basement 

087 

102 

19-Jun 

1731 

Nurses  station  -  second  floor 

0.03 

0.15 

27-Jun 

1022 

Kitchen  -  first  floor 

018 

025 

19-Jun 

1738 

Tanker  truck  supply 

0.90 

0.98 

27-Jun 

1033 

Kitchen  -  second  floor 

0  16 

023 

20-Jun 

1030 

Tanker  truck  supply 

051 

0.64 

27-Jun 

1324 

Kitchen  -  first  floor 

0  17 

0.33 

20-Jun 

1050 

Day  hospital 

0  49 

0.67 

27-Jun 

1329 

Kitchen  -  second  floor 

0  07 

021 

20-Jun 

1057 

Sterilizing  room 

010 

0.19 

27-Jun 

1336 

Boiler  room  -  basement 

1  01 

1.10 

20-Jun 

1105 

Kitchen  -  first  floor 

0  19 

0.26 

27-Jun 

1640 

Boiler  room  -  basement 

1  01 

1  14 

20-Jun 

1109 

Nurses  station  -  second  floor 

018 

0.30 

27-Jun 

1650 

Kitchen  -  first  floor 

010 

016 

20-Jun 

1306 

Tanker  truck  supply 

0.79 

1.02 

27-Jun 

1700 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.20 

20-Jun 

1409 

Day  hospital 

0.95 

1,07 

28-Jun 

1025 

Boiler  room  -  basement 

218 

3.26 

20-Jun 

1414 

Sterilizing  room 

0.30 

0.40 

28-Jun 

1030 

Kitchen  -  first  floor 

0.91 

1.08 

20-Jun 

1419 

Kitchen  -  first  floor 

0.31 

0  42 

28-Jun 

1037 

Kitchen  -  second  floor 

1  04 

1.12 

20-Jun 

1424 

Nurses  station  -  second  floor 

0.32 

0.41 

28-Jun 

1419 

Boiler  room  -  basement 

1.00 

1,20 

20-Jun 

1729 

Day  hospital 

1.07 

1.21 

28-Jun 

1428 

Kitchen  -  first  floor 

002 

0,13 

20-Jun 

1740 

Sterilizing  room 

016 

0.28 

28-Jun 

1435 

Kitchen  -  second  floor 

0  07 

037 

20-Jun 

1748 

Kitchen  -  first  floor 

004 

0.14 

28-Jun 

1623 

Boiler  room  -  basement 

1  10 

1,17 

20-Jun 

1753 

Nurses  station  -  second  floor 

0.01 

013 

28-Jun 

1632 

Kitchen  -  first  floor 

0  07 

0,14 

20-Jun 

1807 

Tanker  truck  supply 

0  91 

1.03 

28-Jun 

1643 

Kitchen  -  second  floor 

0  06 

017 

21-Jun 

1102 

Nurses  stabon  -  second  floor 

0.15 

032 

29-Jun 

1017 

Boiler  room  -  basement 

105 

1  21 

21-Jun 

1111 

Day  hospital 

095 

1  14 

29-Jun 

1030 

Kitchen  -  first  floor 

0  01 

0  13 

21-Jun 

1120 

Stenlizing  room 

0.17 

0  31 

29-Jun 

1035 

Kitchen  .  second  floor 

0  09 

0,24 

21-Jun 

1129 

Kitchen  -  first  floor 

0.21 

032 

29-Jun 

1355 

Boiler  room  -  basement 

1  02 

1  20 

21-Jun 

1140 

Tanker  truck  supply 

105 

1.12 

29-Jun 

1400 

Kitchen  -  first  floor 

0  16 

0  22 

21-Jun 

1415 

Tanker  truck  supply 

0.93 

1  03 

29-Jun 

1412 

Kitchen  -  second  floor 

0  07 

0  18 

21-Jun 

1426 

Day  hospital 

1  02 

1  10 

29-Jun 

1706 

Boiler  room  -  basement 

097 

1  14 

21-Jun 

1430 

Stenlizing  room 

0  16 

0  45 

29-Jun 

1714 

Kitchen  -  first  floor 

004 

008 

21-Jun 

1437 

Kitchen  -  first  floor 

0  37 

0.48 

29-Jun 

1723 

Kitchen  -  second  floor 

004 

Oil 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 

Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

21-Jun 

1443 

Nurses  station  -  second  floor 

0.38 

0.50 

01-Jul 

935 

Boiler  room  -  basemenl 

0.73 

089 

21-Jun 

1725 

Day  hospital 

076 

0.85 

01-Jul 

940 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0  16 

21-Jun 

1732 

Stenlizing  room 

0.15 

0.22 

01-Jul 

947 

Kitchen  -  second  floor 

0.10 

0  20 

21-Jun 

1744 

Nurses  station  -  second  floor 

0.07 

016 

01-Jul 

1330 

Kitchen  -  first  floor 

0.16 

0.23 

21-Jun 

1749 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

0.13 

01-Jul 

1337 

Kitchen  -  second  floor 

010 

0.21 

21-Jun 

1801 

Tanker  truck  supply 

1.08 

1  17 

01-Jul 

1341 

Boiler  room  -  basemenl 

0.87 

1.05 

22-Jun 

1042 

Day  hospital 

1.03 

1.16 

01-Jul 

1630 

Kitchen  -  first  floor 

0.01 

017 

22-Jun 

1050 

Sterilizing  room 

041 

0  59 

01-Jul 

1635 

Kitchen  -  second  floor 

002 

0.09 

22-Jun 

1055 

Kitchen  -  first  floor 

046 

059 

01-Jul 

1642 

Boiler  room  -  basement 

0.89 

1.12 

22-Jun 

1059 

Nurses  station  -  second  floor 

043 

0.60 

02-Jul 

1022 

Kitchen  -  first  floor 

003 

017 

22-Jun 

1107 

Tanker  taick  supply 

1.04 

1.18 

02-Jul 

1029 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

0  14 

22-Jun 

1405 

Day  hospital 

0.69 

0.87 

02-Jul 

1039 

Boiler  room  -  basement 

1.03 

1.10 

22-Jun 

1409 

Stenlizinq  room 

0.29 

0  40 

02-Jul 

1312 

Boiler  room  -  basement 

0.71 

0.92 

22-Jun 

1414 

Kitchen  -  first  floor 

0.34 

047 

02-Jul 

1316 

Kitchen  -  first  floor 

0.11 

022 

22-Jun 

1421 

Nurses  station  -  second  floor 

0  33 

0  45 

02-Jul 

1321 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.17 

22-Jun 

1436 

Tanker  truck  supply 

0.87 

0  95 

02-Jul 

1703 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

Oil 

22-Jun 

1655 

Day  hospital 

0  78 

092 

02-Jul 

1709 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

010 

22-Jun 

1710 

Stenlizing  room 

0.20 

041 

02-Jul 

1715 

Boiler  room  -  basement 

0.90 

1.07 

22-Jun 

1718 

Kitchen  -  first  floor 

014 

023 

03-Jul 

953 

Boiler  room  -  basement 

1.10 

1.22 

22-Jun 

1725 

Nurses  station  -  second  floor 

004 

0  16 

03-Jul 

958 

Kitchen  -  first  floor 

0.38 

051 

22-Jun 

1735 

Tanker  truck  supply 

097 

1  04 

03-Jul 

1005 

Kitchen  -  second  floor 

0.03 

0.09 

23-Jun 

1044 

Tanker  truck  supply 

0  94 

1.08 

03-Jul 

1316 

Boiler  room  -  basement 

0.94 

0.94 

23-Jun 

1055 

Day  hospital 

0.95 

1  12 

03-Jul 

1321 

Kitchen  -  first  floor 

0.39 

0.39 

23-Jun 

1101 

Stenlizing  room 

036 

0  48 

03-Jul 

1325 

Kitchen  -  second  floor 

0.28 

0.28 

23-Jun 

1105 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

0  43 

03-Jul 

1629 

Boiler  room  -  basement 

1.31 

1.31 

23-Jun 

1109 

Nurses  station  -  second  floor 

0.33 

044 

03-Jul 

1638 

Kitchen  -  first  floor 

0.70 

070 

23-Jun 

1405 

Day  hospital 

0  72 

0  87 

03-Jul 

1643 

Kitchen  -  second  floor 

0.25 

0.25 

23-Jun 

1414 

Stenlizing  room 

0.29 

0  39 

04-Jul 

957 

Boiler  room  -  basement 

103 

1.18 

23-Jun 

1419 

Kitchen  -  first  floor 

0.28 

0  42 

04-Jul 

1004 

Kilchen  -  second  floor 

002 

0  14 

23-Jun 

1425 

Nurses  station  -  second  floor 

0.30 

0  43 

04-Jul 

1010 

Kitchen  -  first  floor 

0.23 

0.34 

23-Jun 

1440 

Tanker  truck  supply 

094 

1  03 

04-Jul 

1325 

Boiler  room  -  basement 

0.80 

0.96 

23-Jun 

1739 

Day  hospital 

0  72 

088 

04.Jul 

1331 

Kilchen  -  first  floor 

0.32 

0.42 

23-Jun 

1746 

Sterilizing  room 

000 

0  16 

04-Jul 

1336 

Kitchen  -  second  floor 

0  19 

0.30 

23-Jun 

1759 

Nurses  station  -  second  floor 

0  01 

0  16 

04-Jul 

1635 

Boiler  room  -  basement 

1.07 

1.24 

23-Jun 

1804 

Kitchen  -  first  floor 

002 

017 

04-Jul 

1641 

Kitchen  -  first  floor 

0.00 

0.10 

23-Jun 

1819 

Tanker  tnjck  supply 

0.87 

1  02 

04-Jul 

1648 

Kilchen  -  second  floor 

0.00 

0.15 

24-Jun 

1107 

Tanker  truck  supply 

092 

0  98 

05-Jul 

1014 

Boiler  room  -  basement 

1.21 

1.30 

24-Jun 

1126 

Day  hospital 

0.90 

1.02 

05-Jul 

1019 

Kitchen  -  first  floor 

0.20 

029 

24-Jun 

1133 

0  05 

017 

05-Jul 

1023 

Kitchen  •  second  floor 

004 

0  14 

24-Jun 

1141 

Kitchen  -  first  floor 

008 

0  23 

05-Jul 

1336 

Boiler  room  -  basement 

0.77 

096 

24-Jun 

1146 

Nurses  station  -  second  floor 

0  10 

0  30 

05-Jul 

1341 

Kitchen  -  first  floor 

0.21 

0.29 

24-Jun 

1414 

Day  hospital 

0  74 

090 

05-Jul 

1346 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

Oil 

24-Jun 

1420 

Stenlizing  room 

0  09 

026 

05-Jul 

1639 

Boiler  room  -  basement 

0.99 

1  16 

24-Jun 

1425 

Kitchen  -  first  floor 

013 

0  31 

05-Jul 

1647 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0  25 

24-Jun 

1430 

Nurses  station  -  second  floor 

0  14 

0  30 

05-Jul 

1651 

Kitchen  -  first  floor 

004 

016 

24-Jun 

1440 

Tanker  truck  supply 

0  56 

077 

06-Jul 

1013 

Boiler  room  -  basement 

090 

1  12 

24-Jun 

1717 

Tanker  truck  supply 

0  87 

0,99 

06-Jul 

1019 

Kitchen  -  first  floor 

026 

037 

24-Jun 

1728 

Sterilizing  room 

007 

0  81 

06-Jul 

1026 

Kitchen  -  second  floor 

0.03 

0  12 

24-Jun 

1737 

Kitchen  -  first  floor 

0  05 

0.21 

06-Jul 

1330 

Boiler  room  -  basement 

0  80 

0  97 

24-Jun 

1746 

Nurses  station  -  second  floor 

0  14 

0.23 

06-Jul 

1335 

Kilchen  -  first  floor 

0,24 

0.39 

24-Jun 

1759 

Day  hospital 

0.67 

0  93 

06-Jul 

1338 

Kitchen  -  second  floor 

0.22 

0.39 

25-Jun 

1052 

Tanker  truck  supply 

0  90 

1.00 

06-Jul 

1640 

Boiler  room  -  basement 

097 

1.19 

25-Jun 

1107 

Day  hospital 

1         052 

079 

06-Jul 

1650 

Kilchen  -  second  floor 

0.01 

0,16 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
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Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
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(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
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SAMPLING  LOCATION 
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(mg/L) 
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(mg/L) 

25-Jijn 

1111 

Slenlizing  room 

0.23 

0,37 

06-Jul 

1654 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

018 

25-Jun 

1115 

Kitchen  -  first  floor 

023 

043 

07-Jul 

1007 

Boiler  room  -  tjasement 

0.99 

1.17 

25-Jun 

1121 

Nurses  station  -  second  floor 

0,22 

041 

07-Jul 

1015 

Kitchen  -  first  floor 

026 

043 

25-Jun 

1400 

Tanker  truck  supply 

050 

0,86 

07-Jul 

1018 

Kitchen  -  second  floor 

017 

0  32 

25-Jun 

1410 

Day  hospital 

061 

0.81 

07-Jul 

1325 

Boiler  room  -  basement 

1  02 

1  21 

25-Jun 

1416 

Kitchen  -  first  floor 

0  06 

0.17 

07-Jul 

1330 

Kitchen  -  first  floor 

0.23 

0  33 

25-Jun 

1421 

Nurses  station  -  second  floor 

0,07 

0.19 

07-Jul 

1335 

Kitchen  -  second  floor 

0.24 

039 

25-Jun 

1427 

Sterilizing  room 

0,14 

0.24 

07-Jul 

1642 

Boiler  room  -  basement 

1.09 

1.33 

25-Jun 

1736 

Nurses  station  -  second  floor 

0,03 

0.17 

07-Jul 

1649 

Kitchen  -  second  floor 

0.00 

0.13 

25-Jun 

1742 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

0  19 

07-Jul 

1654 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0.23 

25-Jun 

1749 

Slenlizing  room 

0  02 

0.21 

08-Jul 

1025 

Boiler  room  -  basement 

095 

1.08 

25-Jun 

1800 

Day  hospital 

0,54 

0,62 

08-Jul 

1031 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.24 

25-Jun 

1810 

Tanker  truck  supply 

0,74 

0.93 

08-Jul 

1035 

Kitchen  -  first  floor 

0.14 

038 

26-Jun 

1048 

Tanker  truck  supply 

0,99 

1.14 

08-Jul 

1335 

Boiler  room  -  basement 

0.98 

1.13 

26-Jun 

1059 

Day  hospital 

0,99 

1.55 

08-Jul 

1339 

Kitchen  -  first  floor 

0.22 

0.39 

26-Jun 

1106 

Sterilizing  room 

034 

0.49 

08-Jul 

1345 

Kitchen  -  second  floor 

0.08 

0.17 

26-Jun 

1113 

Kitchen  -  first  floor 

0,24 

0  42 

08-Jul 

1630 

Boiler  room  -  basement 

1.01 

1.29 

26-Jun 

1118 

Nurses  station  -  second  floor 

0,32 

0.45 

08-Jul 

1634 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.20 

26-Jun 

1345 

Tanker  truck  supply 

1  12 

1  36 

08-Jul 

1640 

Kitchen  -  second  floor 

0.08 

0.50 

26-Jun 

1355 

Day  hospital 

068 

0.81 

09-Jul 

1015 

Boiler  room  -  basement 

0.89 

1.09 

26-Jun 

1400 

Stenlizing  room 

030 

0.42 

09-Jul 

1020 

Kitchen  -  first  floor 

0.16 

0.30 

26-Jun 

1405 

Kitchen  -  first  floor 

0,30 

0.45 

09-Jul 

1025 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

018 

26-Jun 

1410 

Nurses  station  -  second  floor 

029 

0.51 

09-Jul 

1330 

Boiler  room  -  basement 

0.85 

1.01 

26-Jun 

1715 

Day  hospital 

0,93 

1  10 

09-Jul 

1335 

Kitchen  -  first  floor 

0.12 

0.24 

26-Jun 

1730 

Stenlizing  room 

0,31 

0.40 

09-Jul 

1340 

Kitchen  -  second  floor 

0.12 

0.21 

26-Jun 

1735 

Kitchen  -  first  floor 

026 

0.41 

09-Jul 

1620 

Boiler  room  -  basement 

0.91 

1.14 

26-Jun 

1742 

Nurses  station  -  second  floor 

0,28 

044 

09-Jul 

1627 

Kitchen  -  first  floor 

008 

0.18 

26-Jun 

1750 

Tanker  truck  supply 

0,89 

1.07 

09-Jul 

1635 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

016 

27-Jun 

1046 

Tanker  truck  supply 

093 

1.05 

10-Jul 

1020 

Boiler  room  -  basement 

0.95 

1.14 

27-Jun 

1054 

Day  hospital 

098 

1.02 

10-Jul 

1025 

Kitchen  -  first  floor 

020 

0.30 

27-Jun 

1101 

Stenlizing  room 

0,31 

0.50 

10-Jul 

1032 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

Oil 

27-Jun 

1110 

Kitchen  -  first  floor 

031 

045 

10-Jul 

1310 

Boiler  room  -  basement 

1.17 

1.29 

27-Jun 

1120 

Nurses  station  -  second  floor 

040 

0  46 

10-Jul 

1314 

Kitchen  -  first  floor 

0.32 

042 

27-Jun 

1349 

Tanker  truck  supply 

1,02 

1.11 

10-Jul 

1319 

Kitchen  -  second  floor 

0.17 

026 

27-Jun 

1400 

Day  hospital 

1  01 

1  13 

10-Jul 

1627 

Boiler  room  -  basement 

046 

1  01 

27-Jun 

1405 

Sterilizing  room 

0,33 

039 

10-Jul 

1633 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

012 

27-Jun 

1412 

Kitchen  -  first  floor 

024 

0  44 

10-Jul 

1639 

Kitchen  -  second  floor 

0.07 

018 

27-Jun 

1417 

Nurses  station  -  second  floor 

034 

0  49 

11 -Jul 

955 

Boiler  room  -  basement 

062 

0.87 

27-Jun 

1712 

Tanker  tnjck  supply 

1  09 

1.20 

11 -Jul 

1000 

Kitchen  -  first  floor 

018 

0.32 

27-Jun 

1725 

Day  hospital 

1  18 

1.36 

11 -Jul 

1005 

Kitchen  -  second  floor      |        0  05 

0  09 

27-Jun 

1735 

Kitchen  -  first  floor 

0  07 

0.16 

11 -Jul 

1315 

Boiler  room  -  basement 

0.84 

1.00 

27-Jun 

1742 

Nurses  station  -  second  floor 

0  05 

0.14 

11 -Jul 

1322 

Kitchen  -  first  floor 

0.15 

031 

27-Jun 

1758 

Stenlizing  room 

0  03 

007 

11 -Jul 

1330 

Kitchen  ■  second  floor 

0.03 

0.08 

28-Jun 

1047 

Tanker  truck  supply 

2  02 

2.92 

11 -Jul 

1615 

Boiler  room  -  basement 

1.05 

1.13 

28-Jun 

1100 

Day  hospital 

2,38 

3  32 

11 -Jul 

1620 

Kitchen  -  first  floor 

000 

012 

28-Jun 

1108 

Slenlizing  room 

1  18 

1.36 

11 -Jul 

1629 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0.04 

28-Jun 

1113 

Kitchen  -  first  floor 

1,38 

1.49 

12-Jul 

1040 

Boiler  room  -  basement 

094 

0.95 

28-Jun 

1118 

Nurses  station  -  second  floor 

1,45 

1  56 

12-Jul 

1046 

Kitchen  -  first  floor 

0.20 

0.38 

28-Jun 

1446 

Tanker  truck  supply 

0  93 

1.09 

12-Jul 

1052 

Kitchen  -  second  floor 

0  02 

004 

28-Jun 

1500 

Day  hospital 

1  94 

2.98 

12-Jul 

1307 

Boiler  room  -  basement 

0  88 

1  01 

28-Jun 

1508 

Sterilizing  room 

0,83 

0.92 

12-Jul 

1312 

Kitchen  -  first  floor 

0.21 

0  31 

28-Jun 

1513 

Kitchen  -  first  floor 

0  67 

079 

12-Jul 

1316 

Kitchen  -  second  floor 

003 

0.09 

28-Jun 

1519 

Nurses  station  -  second  floor 

056 

0  58 

12-Jul 

1639 

Boiler  room  -  basement 

1.00 

1  17 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
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28-Jun 

1608 

Day  hospital 

0-72 

077 

12- Jul 

1647 

Kitchen  -  second  floor 

003 

0.13 

28-Jun 

1615 

Kitchen  -  first  floor 

0.51 

057 

12-Jul 

1851 

Kitchen  -  first  floor 

003 

0  13 

28-Jun 

1625 

Stenlizing  room 

0,40 

0  50 

13-Jul 

1016 

Boiler  room  -  basement 

081 

1,08 

28-Jun 

1635 

Nurses  station  -  second  floor 

047 

055 

13-Jul 

1022 

Kitchen  -  first  floor 

0  19 

032 

28-Jun 

1655 

Tanker  truck  supply 

1  36 

1.45 

13-Jul 

1028 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.09 

29-Jun 

1056 

Tanker  truck  supply 

1.33 

142 

13-Jul 

1307 

Boiler  room  -  basement 

084 

0.96 

29-Jun 

1101 

Day  hospital 

1.27 

1  41 

13-Jul 

1311 

Kitchen  -  first  floor 

0.34 

0.36 

29-Jun 

1105 

Sterilizing  room 

0.54 

0  70 

13-Jul 

1316 

Kitchen  -  second  floor 

008 

016 

29-Jun 

1112 

Kitchen  -  first  floor 

0.52 

0.71 

13-Jul 

1649 

Boiler  room  -  basement 

0.69 

092 

29-Jun 

1116 

Nurses  station  -  second  floor 

0.55 

075 

13-Jul 

1654 

Kitchen  -  second  floor 

0.07 

0.23 

29-Jun 

1430 

Day  hospital 

0.79 

096 

13.Jul 

1659 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

0.18 

29-Jun 

1436 

Sterilizing  room 

0  46 

0.62 

14-Jul 

1013 

Boiler  room  -  basement 

0.86 

1  09 

29-Jun 

1444 

Kitchen  -  first  floor 

0.43 

0.58 

14- Jul 

1022 

Kitchen  -  first  floor 

0.13 

0.26 

29-Jun 

1450 

Nurses  station  -  second  floor 

044 

0  60 

14-Jul 

1028 

Kitchen  -  second  floor 

003 

0.07 

29-Jun 

1457 

Tanker  truck  supply 

0.83 

101 

14-Jul 

1345 

Boiler  room  -  basement 

0.55 

062 

29-Jun 

1734 

Day  hospital 

073 

0-84 

14-Jul 

1351 

Kitchen  -  first  floor 

0.10 

0.23 

29-Jun 

1741 

Sterilizing  room 

0.28 

0.38 

14-Jul 

1359 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.05 

29-Jun 

1748 

Kitchen  -  first  floor 

030 

043 

14-Jul 

1642 

Boiler  room  -  basement 

0.99 

1.11 

29-Jun 

1756 

Nurses  station  -  second  floor 

0.07 

0.23 

14-Jul 

1646 

Kitchen  -  second  floor 

0.06 

0.16 

29-Jun 

1804 

Tanker  truck  supply 

097 

1  19 

14-Jul 

1650 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

015 

01-Jul 

1026 

Tanker  truck  supply 

0.97 

1  15 

15-Jul 

1038 

Boiler  room  -  basement 

0.51 

062 

01 -Jul 

1038 

Day  hospital 

0.70 

081 

15-Jul 

1047 

Kitchen  -  first  floor 

0,07 

0.16 

01-Jul 

1045 

Stenlizing  room 

016 

0.24 

15-Jul 

1054 

Kitchen  -  second  floor 

005 

0.17 

01-Jul 

1050 

Kitchen  -  first  floor 

010 

0.23 

15-Jul 

1311 

Boiler  room  -  basement 

0.47 

0.60 

01-Jul 

1055 

Nurses  station  -  second  floor 

0  16 

031 

15-Jul 

1316 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

021 

01-Jul 

1350 

Tanker  tnjck  supply 

0.89 

0  92 

15-Jul 

1321 

Kitchen  -  second  floor 

002 

0.10 

01-Jul 

1405 

Day  hospital 

067 

0  86 

15-Jul 

1735 

Boiler  room  -  basement 

066 

0.90 

01-Jul 

1408 

Stenlizing  room 

025 

041 

15-Jul 

1745 

Kitchen  -  second  floor 

000 

011 

01-Jul 

1417 

Kitchen  -  first  floor 

0,24 

039 

15-Jul 

1755 

Kitchen  -  first  floor 

005 

0  15 

01-Jul 

1422 

Nurses  station  -  second  floor 

028 

0.39 

16-Jul 

1040 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

0  14 

01-Jul 

1657 

Day  hospital 

0  87 

1  04 

16-Jul 

1046 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0  02 

01-Jul 

1710 

Sterilizing  room 

0  06 

0  14 

16-Jul 

1053 

Boiler  room  -  basement 

0.51 

072 

01-Jul 

1718 

Kitchen  -  first  floor 

006 

012 

16-Jul 

1336 

Boiler  room  -  basement 

0.59 

063 

01-Jul 

1725 

Nurses  station  -  second  floor 

0  05 

0  14 

16-Jul 

1340 

Kitchen  -  first  floor 

008 

015 

01-Jul 

1737 

Tanker  truck  supply 

098 

1  21 

16-Jul 

1344 

Kitchen  -  second  floor 

003 

0  14 

02-Jul 

1050 

Tanker  truck  supply 

1  01 

1  16 

16-Jui 

1647 

Boiler  room  -  basement 

0  67 

0.85 

02-Jul 

1107 

Day  hospital 

0.78 

1  01 

16-Jul 

1653 

Kitchen  -  first  floor 

0  00 

0.07 

02-Jul 

1111 

Stenlizing  room 

021 

0  37 

16-Jul 

1700 

Kitchen  -  second  floor 

0  00 

0.00 

02-Jul 

1126 

Kitchen  -  first  floor 

0  29 

0  45 

17-Jul 

958 

Boiler  room  -  basement 

0  87 

106 

02-Jul 

1130 

Nurses  station  -  second  floor 

0.25 

0  40 

17-Jul 

1012 

Kitchen  -  first  floor 

0  29 

046 

02-Jul 

1333 

Tanker  truck  supply 

0  74 

0  94 

17-Jul 

1025 

Kitchen  -  second  floor 

041 

054 

02-Jul 

1341 

Day  hospital 

088 

1  04 

17-Jul 

1340 

Boiler  room  -  basement 

0  57 

0  72 

02-Jul 

1351 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.21 

17-Jul 

1345 

Kitchen  -  first  floor 

015 

0.31 

02-Jul 

1356 

Nurses  station  -  second  floor 

004 

0  14 

17-Jul 

1350 

Kitchen  -  second  floor 

0  08 

021 

02-Jul 

1400 

Stenlizing  room 

017 

0  25 

17.Jul 

1632 

Boiler  room  -  basement 

086 

098 

02-Jul 

1724 

Tanker  truck  supply 

0  92 

1  09 

17.Jul 

1640 

Kitchen  -  first  floor 

001 

0  10 

02-Jul 

1731 

Sterilizing  room 

0  05 

0  14 

17-Jul 

1657 

Kitchen  -  second  floor 

004 

0  13 

02-Jul 

1736 

Kitchen  -  first  floor 

0  03 

017 

18-Jul 

945 

Boiler  room  •  basement 

067 

079 

02-Jul 

1744 

Nurses  station  -  second  floor 

0.05 

0  16 

18-Jul 

950 

Kitchen  -  first  floor 

007 

0  18 

02-Jul 

1750 

Day  hospital 

0  59 

0  76 

18-Jul 

1000 

Kitchen  -  second  floor 

001 

0  09 

03-Jul 

1018 

Tanker  truck  supply 

1  18 

1  23 

18-Jul 

1325 

Boiler  room  -  basement 

0  60 

0  73 

03-Jul 

1031 

Day  hospital 

1  10 

1.30 

18-Jul 

1329 

Kitchen  -  first  floor 

0  13 

0.28 

03-Jul 

1037 

Sterilizing  room 

0  46 

061 

18-Jul 

1335 

Kitchen  -  second  floor 

015 

0,24 
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TOTAL 
(mg/L) 
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03-Jul 

1046 

Kitchen  -  first  floor 

053 

0.66 

18-Jul 

1615 

Boiler  room  -  basement 

057 

076 

03-Jul 

1051 

Nurses  station  -  second  floor 

0.54 

069 

18-Jul 

1622 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

015 

03-Jul 

1339 

Tanker  truck  supply 

1  27 

1.35 

18-Jul 

1627 

Kitchen  -  second  floor 

000 

010 

03-Jul 

1349 

Day  hospital 

0.88 

0.96 

19-Jul 

957 

Boiler  room  -  basement 

0.92 

1.11 

03-Jul 

1355 

Sterilizing  room 

0.36 

0,47 

19-Jul 

1003 

Kitchen  -  first  floor 

0.15 

0.29 

03-Jul 

1359 

Kitchen  -  first  floor 

0.36 

048 

19-Jul 

1009 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.14 

03-Jul 

1405 

Nurses  station  -  second  floor 

0.39 

046 

19-Jul 

1310 

Boiler  room  -  basement 

0.85 

0.99 

03-Jul 

1707 

Tanker  truck  supply 

1.05 

1.27 

19-Jul 

1315 

Kitchen  -  first  floor 

016 

033 

03-Jul 

1712 

Sterilizing  room 

0.43 

0.56 

19-Jul 

1319 

Kitchen  -  second  floor 

0.14 

0.22 

03-Jul 

1719 

Kitchen  -  first  floor 

0.28 

043 

19-Jul 

1636 

Boiler  room  -  basement 

077 

0  92 

03-Jul 

1725 

Nurses  station  -  second  floor 

017 

0.30 

19-Jul 

1641 

Kitchen  -  second  floor 

0.03 

016 

03-Jul 

1733 

Day  hospital 

1.05 

1.23 

19-Jul 

1656 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.23 

04-Jul 

1020 

Tanker  Injck  supply 

1.13 

1.26 

20-Jul 

1004 

Boiler  room  -  basement 

0.78 

1.04 

04-Jul 

1025 

Day  hospital 

1.08 

1.26 

20-Jul 

1009 

Kitchen  -  first  floor 

0.17 

0.25 

04-Jul 

1036 

Stenlizinq  room 

0-75 

090 

20-Jul 

1013 

Kitchen  -  second  floor 

0.10 

0.22 

04-Jul 

1041 

Kitchen  -  first  floor 

0.79 

0.85 

20-Jul 

1312 

Boiler  room  -  basement 

061 

0.75 

04-Jul 

1046 

Nurses  station  -  second  floor 

0.70 

0.84 

20-Jul 

1316 

Kitchen  -  first  floor 

0.20 

0.35 

04-Jul 

1344 

Tanker  truck  supply 

0.87 

0.88 

20-Jul 

1320 

Kitchen  -  second  floor 

019 

0.31 

04-Jul 

1352 

Day  hospital 

0.83 

0.94 

20-Jul 

1622 

Boiler  room  -  basement 

067 

0.85 

04-Jul 

1401 

Stenlizinq  room 

0.34 

046 

20-Jul 

1627 

Kitchen  -  second  floor 

0.13 

048 

04-Jul 

1406 

Kitchen  -  first  floor 

0.33 

0  40 

20-Jul 

1633 

Kitchen  -  first  floor 

0  03 

0.12 

04-Jul 

1412 

Nurses  station  -  second  floor 

0.30 

0  45 

21-Jul 

1007 

Boiler  room  -  basement 

0.71 

0.77 

04-Jul 

1712 

Nurses  station  -  second  floor 

0.17 

034 

21 -Jul 

1014 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

0.20 

04-Jul 

1717 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.19 

21-Jul 

1020 

Kitchen  ■  second  floor 

0.05 

017 

04-Jul 

1722 

Stenlizing  room 

0.03 

016 

21-Jul 

1306 

Boiler  room  -  basement 

045 

0.58 

04-Jul 

1727 

Day  hospital 

0.98 

1  18 

21-Jul 

1313 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

010 

04-Jul 

1734 

Tanker  truck  supply 

1,03 

1.23 

21-Jul 

1316 

Kitchen  -  flrst  floor 

0.10 

022 

05-Jul 

1047 

Tanker  truck  supply 

1.15 

1.24 

21-Jul 

1619 

Boiler  room  -  basement 

0.73 

0.87 

05-Jul 

1058 

Day  hospital 

1  12 

1.31 

21-Jul 

1625 

Kitchen  -  first  floor 

0  01 

013 

05-Jul 

1104 

Sterilizing  room 

052 

065 

21-Jul 

1629 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0  14 

05-Jul 

1108 

Kitchen  -  first  floor 

0.59 

0.64 

22-Jul 

1003 

Boiler  room  ■  basement 

096 

1  12 

05-Jul 

1112 

Nurses  station  -  second  floor 

057 

0.75 

22-Jul 

1010 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

0.21 

05-Jul 

1355 

Tanker  truck  supply 

086 

0  91 

22-Jul 

1018 

Kitchen  ■  second  floor 

0.04 

0.15 

05-Jul 

1403 

Day  hospital 

094 

0.99 

22-Jul 

1243 

Boiler  room  -  basement 

033 

0.62 

05-Jul 

1407 

Sterilizing  room 

0.44 

0.51 

22-Jul 

1249 

Kitchen  -  first  floor 

009 

0,30 

05-Jul 

1412 

Kitchen  -  first  floor 

0.45 

0.54 

22-Jul 

1255 

Kitchen  -  second  floor 

011 

0,19 

05-Jul 

1417 

Nurses  station  -  second  floor 

044 

0.57 

22-Jul 

1550 

Boiler  room  -  basement 

0.67 

0.86 

05-Jul 

1717 

Day  hospital 

1  12 

1  36 

22-Jul 

1555 

Kitchen  -  second  floor 

004 

0.13 

05-Jul 

1721 

Stenlizinq  room 

0.05 

0.20 

22-Jul 

1559 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0  17 

05-Jul 

1725 

Kitchen  -  first  floor 

0.09 

023 

23-Jul 

1010 

Boiler  room  -  basemenl 

0  67 

0  93 

05-Jul 

1731 

Nurses  station  -  second  floor 

0.01 

0  14 

23-Jul 

1015 

Kitchen  -  first  floor 

0.14 

028 

05-Jul 

1747 

Tanker  tmck  supply 

1  13 

1.26 

23-Jul 

1020 

Kitchen  -  second  floor 

0  06 

0  19 

06-Jul 

1048 

Tanker  truck  supply 

1  01 

1.20 

23-Jul 

1305 

Boiler  room  -  basement 

0  64 

0  87 

06-Jul 

1101 

Day  hospital 

0.95 

1  14 

23-Jul 

1313 

Kitchen  -  first  floor 

0  05 

025 

06-Jul 

1106 

Stenlizinq  room 

054 

0.62 

23-Jul 

1319 

Kitchen  -  second  floor 

0  02 

017 

06-Jul 

1111 

Kitchen  -  first  floor 

0.54 

068 

23-Jul 

1617 

Boiler  room  -  basemenl 

069 

0  83 

06-Jul 

1116 

Nurses  station  -  second  floor 

0.57 

069 

23-Jul 

1623 

Kitchen  -  first  floor 

0  10 

019 

06-Jul 

1359 

Day  hospital 

079 

0  96 

23-Jul 

1630 

Kitchen  ■  second  floor 

0  02 

0  20 

06-Jul 

1405 

Stenlizing  room 

0  43 

059 

24-Jul 

1015 

Boiler  room  -  basemenl 

081 

102 

06-Jul 

1412 

Kitchen  -  first  floor 

044 

0.61 

24-Jul 

1022 

Kitchen  •  first  floor 

0  19 

034 

06-Jul 

1416 

Nurses  station  -  second  floor 

0  48 

0.58 

24-Jul 

1029 

Kitchen  ■  second  floor 

004 

015 

06-Jul 

1421 

Tanker  truck  supply 

1  02 

1  07 

24-Jul 

1326 

Boiler  room  -  basement 

0  75 

0  89 

06-Jul 

1720 

Day  hospital 

100 

1.21 

24-Jul 

1331 

Kitchen  ■  first  floor 

013 

0.23 

f 
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WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

06-Jul 

1725 

Slenltzing  room 

Oil 

0.28 

24-Jul 

1335 

Kitchen  -  second  floor 

0.10 

022 

06-Jul 

1729 

Kitchen  -  first  floor 

0,11 

0.28 

24-Jul 

1620 

Boiler  room  -  basement 

089 

1.07 

06-Jul 

1736 

Nurses  station  -  second  floor 

012 

029 

24-Jul 

1627 

Kitchen  -  first  floor 

0.01 

0.13 

06-Jul 

1751 

Tanker  truck  supply 

0,96 

1.09 

24-Jul 

1634 

Kitchen  -  second  floor 

0  02 

012 

07-Jul 

1034 

Tanker  truck  supply 

1,03 

1.09 

25-Jul 

1025 

Boiler  room  -  basement 

0.85 

0.94 

07-Jul 

1048 

Day  hospital 

0,96 

1.15 

25-Jul 

1040 

Kitchen  -  first  floor 

0,14 

0.34 

07-Jul 

1054 

Stenlizing  room 

0,39 

0.48 

25Jul 

1046 

Kitchen  -  second  floor 

006 

0.07 

07-Jul 

1058 

Kitchen  -  first  floor 

0,40 

0.51 

25-Jul 

1317 

Boiler  room  -  basement 

081 

1.00 

07-Jul 

1101 

Nurses  station  -  second  floor 

040 

0.57 

25-Jul 

1322 

Kitchen  -  first  floor 

0.19 

0.36 

07-Jul 

1355 

Day  hospital 

1,07 

1.21 

25-Jul 

1325 

Kitchen  -  second  floor 

0  14 

0.26 

07-Jul 

1400 

Sterilizing  room 

0,69 

0  79 

25-Jul 

1622 

Boiler  room  -  basement 

0.95 

1.14 

07-Jul 

1405 

Kitchen  -  first  floor 

0,70 

0.80 

25-Jul 

1629 

Kitchen  -  first  floor 

005 

0.13 

07-Jul 

1410 

Nurses  station  -  second  floor 

0.63 

0.78 

25-Jul 

1637 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.14 

07-Jul 

1420 

Tanker  truck  supply 

1,03 

1.20 

26-Jul 

1013 

Boiler  room  -  basement 

0.81 

1.00 

07-Jul 

1716 

Tanker  truck  supply 

1,10 

1.31 

26-Jul 

1018 

Kitchen  -  first  floor 

0  14 

023 

07-Jul 

1729 

Stenlizing  room 

0,13 

0.31 

26-Jul 

1024 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.10 

07-Jul 

1736 

Kitchen  -  first  floor 

0,16 

029 

26-Jul 

1320 

Boiler  room  -  basement 

096 

1.13 

07-Jul 

1740 

Nurses  station  -  second  floor 

0,14 

0  30 

26-Jul 

1325 

Kitchen  -  first  floor 

020 

0.38 

07-Jul 

1744 

Day  hospital 

1,02 

1.13 

26-Jul 

1330 

Kitchen  -  second  floor 

0.07 

009 

08-Jul 

1044 

Tanker  truck  supply 

0,93 

1.05 

26-Jul 

1640 

Boiler  room  -  basement 

0.83 

0.97 

08-Jul 

1100 

Day  hospital 

0,95 

1.15 

26-Jul 

1646 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.11 

08-Jul 

1104 

Sterilizing  room 

0.53 

0.62 

26-Jul 

1651 

Kitchen  -  first  floor 

0.00 

013 

08-Jul 

1109 

Kitchen  -  first  floor 

0,40 

0.52 

27-Jul 

1013 

Boiler  room  -  basement 

0.92 

1.05 

08-Jul 

1115 

Nurses  station  -  second  floor 

0  43 

0.53 

27-Jul 

1024 

Kitchen  -  second  floor 

0.15 

023 

08-Jul 

1355 

Tanker  truck  supply 

0.93 

1.04 

27-Jul 

1315 

Boiler  room  -  basement 

0.74 

0.94 

08-Jul 

1405 

Day  hospital 

065 

0.84 

27-Jul 

1319 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

0.40 

08-Jul 

1410 

Stenlizing  room 

0.13 

0.29 

27-Jul 

1321 

Kitchen  -  first  floor 

0.11 

0.24 

08-Jui 

1414 

Kitchen  -  first  floor 

0.17 

0.26 

27-Jul 

1327 

Kitchen  -  second  floor 

0  06 

012 

08-Jul 

1420 

Nurses  station  -  second  floor 

019 

0.26 

27.JUI 

1640 

Boiler  room  -  basement 

0.91 

1.14 

08-Jul 

1650 

Day  hospital 

0.98 

1  16 

27-Jul 

1646 

Kitchen  -  first  floor 

005 

016 

08-Jul 

1655 

Stenlizing  room 

0.10 

0.25 

27-Jul 

1652 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

014 

08-Jul 

1700 

Kitchen  -  first  floor 

0.09 

022 

28-Jul 

1040 

Boiler  room  -  basement 

0.75 

076 

08-Jul 

1705 

Nurses  station  -  second  floor 

0.09 

0.31 

28-Jul 

1046 

Kitchen  -  first  floor 

0,16 

0.28 

08-Jul 

1715 

Tanker  truck  supply 

1  18 

1  44 

28-Jul 

1054 

Kitchen  -  second  floor 

0.10 

0.22 

09-Jul 

1040 

Day  hospital 

0.70 

0.84 

28-Jul 

1335 

Boiler  room  -  basement 

0.34 

036 

09-Jul 

1045 

Stenlizing  room 

0.48 

0.61 

28-Jul 

1341 

Kitchen  -  first  floor 

0.23 

0.32 

09-Jul 

1050 

Kitchen  -  first  floor 

0.43 

0,57 

28-Jul 

1346 

Kitchen  -  second  floor 

0.09 

0.15 

09-Jul 

1055 

Nurses  station  -  second  floor 

053 

0.58 

28-Jul 

1630 

Boiler  room  -  basement 

023 

0  31 

09-Jul 

1130 

Tanker  truck  supply 

103 

1.18 

28-Jul 

1639 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

016 

09-Jul 

1358 

Day  hospital 

080 

0  97 

28-Jul 

1645 

Kitchen  -  first  floor 

0  05 

0.16 

09-Jul 

1404 

Stenlizing  room 

0.20 

0.34 

29-Jul 

1023 

Boiler  room  -  basement 

0.04 

0.09 

09-Jul 

1406 

Kitchen  -  first  floor 

0.20 

033 

29-Jul 

1031 

Kitchen  -  first  floor 

0  18 

0.30 

09-Jul 

1420 

Nurses  station  -  second  floor 

0  18 

0  37 

29-Jul 

1040 

Kitchen  -  second  floor 

010 

0.19 

09-Jul 

1429 

Tanker  truck  supply 

0.83 

0.96 

29-Jul 

1307 

Boiler  room  -  basement 

0.21 

031 

09-Jul 

1647 

Day  hospital 

0.66 

0.95 

29-Jul 

1312 

Kitchen  -  first  floor 

008 

020 

09-Jul 

1653 

Sterilizing  room 

020 

0.37 

29-Jul 

1317 

Kitchen  -  second  floor 

004 

0  16 

09-Jul 

1702 

Kitchen  -  first  floor 

0.24 

0.34 

29-Jul 

1630 

Boiler  room  -  basement 

1.17 

129 

09-Jul 

1708 

Nurses  station  -  second  floor 

Oil 

0.23 

29-Jul 

1635 

Kitchen  -  first  floor 

002 

0.18 

09-Jul 

1718 

Tanker  truck  supply 

0.80 

1  03 

29-Jul 

1640 

Kitchen  -  second  floor 

003 

015 

10-Jul 

1045 

Tanker  truck  supply 

0.88 

0,93 

30-Jul 

1010 

Boiler  room  -  basement 

102 

1  18 

10- Jul 

1055 

Day  hospital 

0.94 

1.11 

30-Jul 

1015 

Kitchen  -  first  floor 

0  29 

039 

10-Jul 

1100 

Stenlizing  room 

0  58 

0.74 

30-Jul 

1020 

Kitchen  -  second  floor 

0.14 

0  26 

10-Jul 

1106 

Kitchen  -  first  floor 

0.57 

0  69 

30-Jul 

1316 

Boiler  room  -  basement 

1  03 

1  13 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

10-Jul 

1112 

Nurses  station  -  second  floor 

054 

068 

30-Jul 

1322 

Kitchen  -  first  floor 

017 

028 

10-Jul 

1330 

Tanker  truck  supply 

103 

1  21 

30-Jul 

1327 

Kitchen  -  second  floor 

012 

0.25 

10-Jul 

1344 

Day  hospital 

1  15 

1.29 

30-Jul 

1620 

Boiler  room  -  basement 

092 

1.14 

10-Jul 

1350 

Stenlizinq  room 

070 

0.87 

30-Jul 

1627 

Kitchen  -  first  floor 

0.17 

0.27 

10-Jul 

1356 

Kitchen  -  first  floor 

0,62 

0.84 

30-Jul 

1634 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

0.08 

10-Jul 

1400 

Nurses  station  -  second  floor 

0.70 

0.83 

31 -Jul 

945 

Boiler  room  -  basement 

1.20 

1,40 

10-Jul 

1651 

Day  hospital 

0,92 

107 

31-Jul 

952 

Kitchen  -  first  floor 

037 

0.48 

10-Jul 

1657 

Stenlizinq  room 

0,23 

0.29 

31-Jul 

958 

Kitchen  -  second  floor 

0.00 

0.09 

10-Jul 

1705 

Kitchen  -  first  floor 

0.22 

0.34 

31-Jul 

1320 

Boiler  room  -  basement 

0.89 

1.04 

10-Jul 

1712 

Nurses  station  -  second  floor 

0.20 

0.33 

31-Jul 

1324 

Kitchen  -  first  floor 

0.38 

0.50 

10-Jul 

1723 

Tanker  truck  supply 

0.70 

1  02 

31-Jul 

1327 

Kitchen  -  second  floor 

0.12 

023 

11 -Jul 

1015 

Tanker  tnjck  supply 

077 

0  89 

31-Jul 

1625 

Boiler  room  -  basement 

1.10 

1.27 

11 -Jul 

1025 

Day  hospital 

075 

0.92 

31-Jul 

1632 

Kitchen  -  first  floor 

0,04 

0,14 

11 -Jul 

1030 

Stenlizing  room 

0.28 

0  40 

31-Jul 

1637 

Kitchen  -  second  floor 

0,04 

0.10 

11 -Jul 

1035 

Kitchen  -  first  floor 

009 

0.20 

01 -Aug 

950 

Boiler  room  -  basement 

1.17 

1,32 

11-Jul 

1040 

Nurses  station  -  second  floor 

0.29 

0  42 

01-Auq 

956 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

0.40 

11-Jul 

1341 

Day  hospital 

0.85 

1.02 

01 -Aug 

1004 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0.10 

11-Jul 

1345 

Stenlizing  room 

042 

0  51 

01-Auq 

1318 

Boiler  room  -  basement 

0.80 

0,95 

11-Jul 

1351 

Kitchen  -  first  floor 

0,39 

0  48 

01 -Aug 

1323 

Kitchen  -  first  floor 

0.45 

0,57 

11-Jul 

1355 

Nurses  station  -  second  floor 

042 

0.52 

01 -Aug 

1327 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0,13 

11-Jul 

1402 

Tanker  truck  supply 

0  91 

0.96 

01 -Aug 

1605 

Boiler  room  -  basement 

1.00 

1.21 

11-Jul 

1640 

Day  hospital 

0.77 

1  16 

01-Auq 

1615 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0,12 

11-Jul 

1645 

Stenlizing  room 

0  02 

018 

01 -Aug 

1630 

Kitchen  -  second  floor 

0,04 

018 

11-Jul 

1652 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

055 

02-Aug 

1002 

Boiler  room  -  basement 

1,03 

1,20 

11-Jul 

1700 

Nurses  station  -  second  floor 

0.07 

021 

02 -Aug 

1006 

Kitchen  -  first  floor 

0.35 

046 

11-Jul 

1712 

Tanker  truck  supply 

1  04 

1  17 

02-Aug 

1014 

Kitchen  -  second  floor 

029 

042 

12-Jul 

1105 

Tanker  truck  supply 

0.97 

1  10 

02-Aug 

1312 

Boiler  room  -  basement 

0.87 

1,00 

12- Jul 

1115 

Day  hospital 

090 

109 

02-Aug 

1317 

Kitchen  -  first  floor 

0.34 

044 

12-Jul 

1119 

Stenlizinq  room 

030 

044 

02-Aug 

1322 

Kitchen  -  second  floor 

Oil 

0.20 

12-Jul 

1123 

Kitchen  -  first  floor 

036 

0  48 

02-Aug 

1638 

Boiler  room  -  basement 

0.81 

1.01 

12-Jul 

1128 

Nurses  station  -  second  floor 

044 

056 

02-Aug 

1644 

Kitchen  -  second  floor 

003 

020 

12-Jul 

1325 

Day  hospital 

084 

0  98 

02-Aug 

1650 

Kitchen  -  first  floor 

0  02 

0.06 

12-Jul 

1328 

Stenlizing  room 

026 

041 

03-Aug 

1022 

Boiler  room  -  basement 

0  81 

096 

12-Jul 

1333 

Kitchen  -  first  floor 

0  25 

0  37 

03-Aug 

1027 

Kitchen  -  first  floor 

0.28 

0.41 

12-Jul 

1338 

Nurses  station  -  second  floor 

041 

05O 

03-Aug 

1036 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.10 

12-Jul 

1345 

Tanker  truck  supply 

079 

0  95 

03-Aug 

1309 

Boiler  room  -  basement 

0.61 

0.78 

12-Jul 

1716 

Day  hospital 

0.86 

1  01 

03-Aug 

1313 

Kitchen  -  first  floor 

0.31 

045 

12-Jul 

1720 

Stenlizing  room 

0  06 

0  19 

03-Aug 

1317 

Kitchen  -  second  floor 

013 

0.28 

12-Jul 

1725 

Kitchen  -  first  floor 

0  07 

0  24 

03-Aug 

1652 

Boiler  room  -  basement 

0.73 

094 

12-Jul 

1730 

Nurses  station  -  second  floor 

000 

0.01 

03-Aug 

1657 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

0  16 

12-Jul 

1739 

Tanker  truck  supply 

101 

1  18 

03-Auq 

1702 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0  14 

13-Jul 

1040 

Tanker  truck  supply 

0  98 

1  22 

04-Auq 

1001 

Boiler  room  -  basement 

0  67 

083 

13-Jul 

1052 

Day  hospital 

0  98 

1  15 

04-Aug 

1007 

Kitchen  -  first  floor 

0.24 

039 

13-Jul 

1057 

Stenlizinq  room 

0.58 

0  70 

04-Aug 

1013 

Kitchen  -  second  floor 

0  09 

0.20 

13-Jul 

1100 

Kitchen  -  first  floor 

052 

0  63 

04-Aug 

1309 

Boiler  room  -  basement 

0.57 

0  68 

13-Jul 

1105 

Nurses  station  -  second  floor 

060 

0  74 

04-Aug 

1314 

Kitchen  -  first  floor 

021 

034 

13-Jul 

1332 

Day  hospital 

0.95 

1  09 

04-Aug 

1319 

Kitchen  -  second  floor 

0  10 

0  20 

13-Jul 

1337 

Stenlizing  room 

0.47 

0.57 

04-Aug 

1648 

Boiler  room  -  basement 

0.70 

0  88 

13-Jul 

1342 

Kitchen  -  first  floor 

0  52 

0.64 

04-Aug 

1653 

Kitchen  -  second  floor 

000 

0.15 

13-Jul 

1346 

Nurses  station  -  second  floor 

0  46 

064 

04-Auq 

1657 

Kitchen  -  first  floor 

004 

0  16 

13-Jul 

1405 

Tanker  truck  supply 

0.84 

0  91 

05-Aug 

1003 

Boiler  room  -  basement 

0  72 

090 

13-Jul 

1723 

Day  hospital 

0  77 

0.93 

05-Aug 

1009 

Kitchen  -  first  floor 

017 

0  28 

13-Jul 

1727 

Stenlizing  room 

0  18 

0.31 

05-Aug 

1013 

Kitchen  -  second  floor 

0  12 

022 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 

Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

13-Jul 

1732 

Kitchen  -  first  floor 

0.16 

0.38 

05-Aug 

1242 

Boiler  room  -  basement 

0.41 

0.55 

13- Jul 

1737 

Nurses  station  -  second  floor 

0,15 

032 

05-Aug 

1248 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0.21 

13-Jul 

1745 

Tanker  truck  supply 

0.87 

1.01 

05-Aug 

1253 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.14 

14-Jul 

1038 

Tanker  truck  supply 

0.95 

1  10 

05-Aug 

1605 

Boiler  room  -  basement 

0.40 

0.67 

14.Jul 

1045 

Day  hospital 

0.87 

1,09 

05-Aug 

1609 

Kitchen  -  first  floor 

0.01 

0  18 

14-Jul 

1051 

Stenlizing  room 

0.34 

0.49 

05-Aug 

1614 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.41 

14-Jul 

1107 

Kitchen  -  first  floor 

0.29 

042 

06-Aug 

1020 

Boiler  room  -  basement 

0  45 

0.58 

14-Jul 

1110 

Nurses  stabon  -  second  floor 

0.26 

046 

06-Aug 

1026 

Kitchen  -  first  floor 

0.11 

0.19 

14-Jul 

1412 

Day  hospital 

0.52 

0.69 

06-Aug 

1030 

Kitchen  -  second  floor 

0.07 

0.22 

14-Jul 

1416 

Slenlizing  room 

032 

044 

06-Aug 

1246 

Boiler  room  -  basement 

0.71 

0.91 

14-Jul 

1420 

Kitchen  -  first  floor 

0.23 

0.39 

06-AuQ 

1253 

Kitchen  -  first  floor 

013 

0.24 

14-Jul 

1423 

Nurses  station  -  second  floor 

0.26 

041 

06-Aug 

1258 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

0.14 

14.Jul 

1425 

Tanker  truck  supply 

083 

0.92 

06-Aug 

1616 

Boiler  room  -  basement 

067 

0.86 

14-Jul 

1714 

Day  hospital 

0.63 

0.97 

06-Aug 

1625 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.13 

14-Jul 

1719 

Stenlizing  room 

0.00 

0.16 

06-Aug 

1632 

Kitchen  -  second  floor 

0.03 

0.11 

14-Jul 

1724 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0.15 

07-Aug 

1010 

Boiler  room  -  basement 

0.71 

0.83 

14-Jul 

1728 

Nurses  station  -  second  floor 

0.09 

0.23 

07-Aug 

1015 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0.20 

14-Jul 

1733 

Tanker  truck  supply 

0.76 

0.92 

07-Aug 

1022 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.17 

15-Jul 

1115 

Tanker  truck  supply 

0.61 

0.71 

07-Aug 

1251 

Boiler  room  -  basement 

0.69 

0.96 

15-Jul 

1120 

Day  hospital 

026 

038 

07-Aug 

1255 

Kitchen  -  first  floor 

016 

0.28 

15-Jul 

1125 

Slenlizing  room 

0.14 

0.30 

07-Aug 

1300 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

0.20 

15-Jul 

1131 

Kitchen  -  first  floor 

0.10 

0.25 

07-Aug 

1610 

Boiler  room  -  basement 

0.67 

0.85 

15-Jul 

1137 

Nurses  station  -  second  floor 

0.13 

0.28 

07-Aug 

1617 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.31 

15-Jul 

1337 

Tanker  truck  supply 

0.54 

0.68 

07-Aug 

1623 

Kitchen  -  second  floor 

005 

013 

15-Jul 

1346 

Day  hospital 

0.23 

0.42 

08-Aug 

942 

Boiler  room  -  basement 

080 

0.90 

15-Jul 

1351 

Stenlizing  room 

000 

0  14 

08-Aug 

948 

Kitchen  -  first  floor 

0.06 

0.15 

15-Jul 

1356 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0.14 

08-Aug 

954 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.04 

15-Jul 

1401 

Nurses  station  -  second  floor 

0.03 

0  14 

08-Aug 

1245 

Boiler  room  -  basement 

0.58 

073 

15-Jul 

1806 

Tanker  truck  supply 

0.70 

0  92 

08-Aug 

1251 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0.22 

15-Jul 

1810 

Stenlizing  room 

004 

0  12 

08-Aug 

1259 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

009 

15-Jul 

1816 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

012 

08-Aug 

1627 

Boiler  room  -  basement 

076 

0.93 

15-Jul 

1821 

Nurses  station  -  second  floor 

003 

0.13 

08-Aug 

1635 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.11 

15-Jul 

1834 

Day  hospital 

0.27 

029 

08-Aug 

1640 

Kitchen  -  second  floor 

002 

0.14 

16-Jul 

1104 

Day  hospital 

0.54 

0.69 

09- Aug 

948 

Boiler  room  -  basement 

0.83 

0.99 

16-Jul 

1109 

Stenlizing  room 

0  14 

0-23 

09-Aug 

953 

Kitchen  -  first  floor 

0.17      J 

025 

16-Jul 

1114 

Kitchen  -  first  floor 

004 

013 

09-Aug 

957 

Kitchen  -  second  floor 

0.11 

0.14 

16-Jul 

1119 

Nurses  station  -  second  floor 

007 

016 

09-Aug 

1310 

Boiler  room  -  basement 

0.92 

1  01 

16-Jul 

1129 

Tanker  truck  supply 

0  72 

0  87 

09-Aug 

1315 

Kitchen  -  first  floor 

023 

0.34 

16-Jul 

1352 

Day  hospital 

054 

068 

09-Aug 

1320 

Kitchen  ■  second  floor 

0.12 

021 

16-Jul 

1357 

Stenlizing  room 

007 

Oil 

09-Aug 

1611 

Boiler  room  -  basement 

0.57 

0.76 

16-Jul 

1404 

Kitchen  -  first  floor 

0  08 

015 

09-Aug 

1619 

Kitchen  -  first  floor 

0  02 

0.14 

16-Jul 

1409 

Nurses  station  -  second  floor 

0.05 

0.19 

09-Aug 

1623 

Kitchen  -  second  floor 

0  01 

Oil 

16-Jul 

1418 

Tanker  truck  supply 

057 

0.69 

1 0-Aug 

946 

Boiler  room  ■  basement 

0.90 

1.01 

16-Jul 

1715 

Day  hospital 

0  40 

0.62 

10-Aug 

951 

Kitchen  -  first  floor 

0.55 

0.73 

16-Jul 

1723 

Stenlizing  room 

0.07 

0,18 

10-Aug 

955 

Kitchen  -  second  floor 

053 

067 

16-Jul 

1730 

Kitchen  -  first  floor 

0  02 

Oil 

10-Auq 

1313 

Boiler  room  -  basement 

0.57 

0.70 

16-Jul 

1735 

Nurses  station  -  second  floor 

001 

0  14 

10- Aug 

1318 

Kitchen  -  first  floor 

0  32 

052 

16-Jul 

1743 

Tanker  truck  supply 

0.88 

094 

10-Aug 

1328 

Kitchen  •  second  floor 

0  18 

0,36 

17-Jul 

1038 

Day  hospital 

089 

1.06 

10-Aug 

1612 

Boiler  room  -  basement 

0.76 

0.98 

17-Jul 

1044 

Slenlizing  room 

036 

046 

10-Aug 

1617 

Kitchen  -  first  floor 

003 

0.15 

17-Jul 

1049 

Kitchen  •  first  floor 

0  17 

0.24 

10-Aua 

1621 

Kitchen  -  second  floor 

004 

017 

17-Jul 

1055 

Nurses  station  -  second  floor 

0  40 

0.51 

11 -Aug 

948 

Boiler  room  -  basement 

0  79 

0.92 

17-Jul 

1110 

Tanker  truck  supply 

0  95 

0.96 

11 -Aug 

952 

Kitchen  -  first  floor 

0.34 

0.45 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 

Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

17-Jul 

1400 

Day  hospital 

0.52 

0.74 

11-Auq 

957 

Kitchen  -  second  floor 

0.19 

038 

17-Jul 

1405 

Sterilizing  room 

0.31 

041 

11 -Aug 

1241 

Boiler  room  -  basement 

092 

1  16 

17-Jul 

1411 

Kitchen  -  first  floor 

0.31 

0,43 

11 -Aug 

1246 

Kitchen  -  first  floor 

046 

060 

17-Jul 

1416 

Nurses  station  -  second  floor 

0.33 

0  44 

11-Auq 

1249 

Kitchen  -  second  floor 

0.20 

033 

17-Jul 

1429 

Tanker  truck  supply 

0.88 

1.02 

11 -Aug 

1612 

Boiler  room  -  basement 

1  03 

1.22 

17-Jul 

1707 

Day  hospital 

0.60 

0.91 

11 -Aug 

1618 

Kitchen  -  second  floor 

0.02 

0.20 

17-Jul 

1712 

Stenlizinq  room 

0.28 

033 

11 -Aug 

1623 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0.22 

17-Jul 

1718 

Kitchen  -  first  floor 

0.14 

0.30 

12-Aug 

930 

Boiler  room  -  basement 

0  80 

1.01 

17-Jul 

1730 

Nurses  station  -  second  floor 

0.10 

0,19 

12-Aug 

934 

Kitchen  -  first  floor 

0.28 

042 

17-Jul 

1735 

Tanker  taick  supply 

0.75 

0.93 

12-Aug 

938 

Kitchen  -  second  floor 

0.30 

036 

18-Jul 

1012 

Day  hospital 

0.71 

0.83 

12-Auq 

1240 

Boiler  room  -  basement 

098 

1.18 

18-Jul 

1017 

Sterilizing  room 

0.39 

0  48 

12-Aug 

1244 

Kitchen  -  first  floor 

0.47 

0.54 

18-Jul 

1022 

Kitchen  -  first  floor 

0.35 

0  48 

12-Aug 

1247 

Kitchen  -  second  floor 

0.17 

0.31 

18-Jul 

1027 

Nurses  station  -  second  floor 

0.34 

049 

12-Aug 

1605 

Boiler  room  -  basement 

087 

1.04 

18-Jul 

1035 

Tanker  truck  supply 

0.65 

0.73 

12-Aug 

1611 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

0,19 

18-Jul 

1355 

Day  hospital 

0.55 

0.71 

12-Aug 

1615 

Kitchen  -  second  floor 

0.03 

0.19 

18-Jul 

1400 

Stenlizinq  room 

0.30 

044 

13-Aug 

955 

Boiler  room  -  basement 

0.57 

088 

18-Jul 

1405 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

0.46 

13-Aug 

1001 

Kitchen  -  first  floor 

0.37 

0.51 

18-Jul 

1410 

Nurses  station  -  second  floor 

0.36 

0  45 

13-Aug 

1005 

Kitchen  -  second  floor 

0,33 

046 

18-Jul 

1422 

Tanker  truck  supply 

0.58 

0  74 

13-Auq 

1312 

Boiler  room  -  basement 

0.80 

0.99 

18-Jul 

1638 

Day  hospital 

0.46 

061 

13-Aug 

1315 

Kitchen  -  first  floor 

0  16 

0.24 

18-Jul 

1643 

Stenlizing  room 

0.26 

0  43 

13-Auq 

1320 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.22 

18-Jul 

1648 

Kitchen  -  first  floor 

019 

0.31 

13-Aug 

1558 

Boiler  room  -  basement 

0  62 

0.78 

18-Jul 

1656 

Nurses  station  -  second  floor 

0.23 

0  42 

13-Aug 

1602 

Kitchen  -  first  floor 

0  10 

0.21 

18-Jul 

1712 

Tanker  truck  supply 

0.64 

1.39 

13-Aug 

1608 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.21 

19-Jul 

1024 

Tanker  taick  supply 

0.92 

1.01 

14-Auq 

938 

Boiler  room  -  basement 

1  00 

1.20 

19-Jul 

1031 

Day  hospital 

0.87 

1  03 

14- Aug 

944 

Kitchen  -  first  floor 

0.55 

067 

19-Jul 

1035 

Sterilizing  room 

051 

0  68 

14-Aug 

949 

Kitchen  -  second  floor 

0.40 

0.54 

19-Jul 

1039 

Kitchen  -  first  floor 

0  42 

055 

14-Auq 

1233 

Boiler  room  -  basement 

107 

1.20 

19-Jul 

1043 

Nurses  station  -  second  floor 

0  43 

061 

14-Aug 

1236 

Kitchen  -  first  floor 

030 

0.37 

19-Jul 

1334 

Day  hospital 

0  71 

087 

14-Aug 

1238 

Kitchen  -  second  floor 

0.24 

0.34 

19-Jul 

1338 

Slenlizing  room 

036 

0  49 

14-Aug 

1625 

Boiler  room  -  basement 

0.90 

1.23 

19-Jul 

1342 

Kitchen  -  first  floor 

0  38 

047 

14-Auq 

1633 

Kitchen  -  first  floor 

0  08 

0.17 

19-Jul 

1347 

Nurses  station  -  second  floor 

0  38 

0.53 

14-Aug 

1639 

Kitchen  -  second  floor 

004 

0.24 

19-Jul 

1357 

Tanker  truck  supply 

0.55 

0.67 

15-Aug 

950 

Boiler  room  -  basement 

0.77 

1.02 

19-Jul 

1716 

Day  hospital 

0  46 

061 

15-Aug 

956 

Kitchen  -  first  floor 

0  11 

0.26 

19-Jul 

1721 

Stenlizinq  room 

013 

0.28 

1 5- Aug 

1000 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0.05 

19-Jul 

1727 

Kitchen  -  first  floor 

0.09 

0,26 

15-Auq 

1317 

Boiler  room  -  basement 

0S4 

0.94 

19-Jul 

1732 

Nurses  station  -  second  floor 

0  10 

0.25 

15-Aug 

1323 

Kitchen  -  first  floor 

013 

0.29 

19-Jul 

1743 

Tanker  truck  supply 

0.73 

092 

15-Aug 

1328 

Kitchen  -  second  floor 

0  10 

0  22 

20-Jul 

1030 

Tanker  truck  supply 

0  88 

1.00 

15-Aug 

1555 

Boiler  room  -  basement 

0  95 

1.12 

20-Jul 

1036 

Day  hospital 

0  83 

1  00 

15-Aug 

1600 

Kitchen  -  first  floor 

004 

0  14 

20-Jul 

1040 

Stenlizinq  room 

037 

0  49 

15-Auq 

1505 

Kitchen  -  second  floor 

0.05 

0  16 

20-Jul 

1044 

Kitchen  -  first  floor 

036 

0  45 

16-Aug 

1026 

Boiler  room  -  basement 

0  89 

1  05 

20-Jul 

1048 

Nurses  station  -  second  floor 

0.33 

0  43 

16-Aug 

1033 

Kitchen  -  first  floor 

0  09 

026 

20-Jul 

1338 

Day  hospital 

0  58 

0  73 

16-Aug 

1039 

Kitchen  -  second  floor 

012 

017 

20-Jul 

1342 

Stenlizinq  room 

0.26 

0  39 

16-Aug 

1312 

Boiler  room  -  basement 

0  65 

0.81 

20-Jul 

1350 

Kitchen  -  first  floor 

020 

0  36 

16-Aug 

1316 

Kitchen  -  first  floor 

0  19 

0  33 

20-Jul 

1354 

Nurses  station  -  second  floor 

0  19 

034 

16-Aug 

1321 

Kitchen  -  second  floor 

0  07 

0  14 

20-Jul 

1406 

Tanker  truck  supply 

0  56 

084 

16- Aug 

1709 

Boiler  room  -  basement 

077 

1  00 

20-Jul 

1705 

Stenlizing  room 

004 

0  19 

16-Aug 

1715 

Kitchen  -  first  floor 

0  02 

017 

20-Jul 

1712 

Day  hospital 

052 

0  80 

16-Auq 

1729 

Kitchen  -  second  floor 

0  08 

0.14 

20-Jul 

1712 

Kitchen  -  first  floor 

0  06 

0  18 

17-Aug 

1001 

Boiler  room  -  basement 

0  85 

0  98 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/Li 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mgn.) 

20-Jul 

1723 

Nurses  station  -  second  floor 

0.07 

017 

17-Aug 

1008 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

0.38 

20-Jul 

1730 

Tanker  tnjck  supply 

0.64 

0,84 

17 -Aug 

1013 

Kitchen  -  second  floor 

0.26 

0.34 

21 -Jul 

1039 

Tanker  truck  supply 

0,70 

080 

17-Aug 

1314 

Boiler  room  -  basement 

0.62 

085 

21-Jul 

1045 

Day  hospital 

0.67 

0.81 

17-Aug 

1318 

Kitchen  -  first  floor 

028 

0.39 

21 -Jul 

1053 

Sterilizing  room 

0,23 

0.36 

17-Aug 

1322 

Kitchen  -  second  floor 

0.26 

0.37 

21-Jul 

1058 

Kitchen  -  first  floor 

0.24 

0.37 

17-Aug 

1614 

Boiler  room  -  basement 

0.85 

0.98 

21-Jul 

1105 

Nurses  station  -  second  floor 

0.18 

0.31 

17-Aug 

1620 

Kitchen  -  first  floor 

0  09 

0.17 

21-Jul 

1330 

Day  hospital 

040 

0.57 

17-Aug 

1625 

Kitchen  -  second  floor 

0.10 

017 

21-Jul 

1344 

Stenlizing  room 

0.11 

0.28 

18-Auq 

1018 

Boiler  room  -  basement 

0.80 

097 

21-Jul 

1348 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

0.21 

18-Aug 

1026 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

0  43 

21-Jul 

1353 

Nurses  station  -  second  floor 

0.11 

0.30 

1 8-Auq 

1031 

Kitchen  -  second  floor 

0.11 

0.19 

21-Jul 

1401 

Tanker  Injck  supply 

048 

0.61 

18-Aug 

1332 

Boiler  room  -  basement 

0.75 

0.86 

21-Jul 

1700 

Day  hospital 

062 

0.88 

18-Aug 

1336 

Kitchen  -  first  floor 

0.36 

0.51 

21-Jul 

1704 

Stenlizinq  room 

0.04 

019 

18-Auq 

1345 

Kitchen  -  second  floor 

0.10 

0  20 

21-Jul 

1709 

Kitchen  -  first  floor 

0.10 

0.20 

18-Aug 

1611 

Boiler  room  -  basement 

0.81 

1.08 

21-Jul 

1713 

Nurses  station  -  second  floor 

0.04 

018 

18-Aug 

1615 

Kitchen  -  first  floor 

0.06 

0.17 

21-Jul 

1727 

Tanker  truck  supply 

0.60 

0.74 

18-Aug 

1620 

Kitchen  -  second  floor 

0.12 

0.16 

22-Jul 

1030 

Tanker  truck  supply 

0.92 

1.09 

19-Aug 

1000 

Boiler  room  -  basement 

0  76 

0.92 

22-Jul 

1042 

Day  hospital 

0.25 

0.49 

19-Auq 

1006 

Kitchen  -  first  floor 

0.17 

0.28 

22-Jul 

1045 

Stenlizing  room 

0.05 

0.37 

19-Aug 

1009 

Kitchen  -  second  floor 

0.15 

0.24 

22-Jul 

1051 

Kitchen  -  first  floor 

0,15 

0.29 

19-Aug 

1345 

Boiler  room  -  basement 

0.86 

1.03 

22-Jul 

1057 

Nurses  station  -  second  floor 

0.16 

0.31 

19-Aug 

1349 

Kitchen  -  first  floor 

0.25 

0.36 

22-Jul 

1304 

Tanker  truck  supply 

040 

0.55 

19-Aug 

1352 

Kitchen  -  second  floor 

0,13 

0.25 

22-Jul 

1319 

Day  hospital 

0.79 

1  05 

19-Aug 

1620 

Boiler  room  -  basement 

0,79 

0.92 

22-Jul 

1325 

Stenlizmq  room 

010 

0.28 

19-Aug 

1625 

Kitchen  -  first  floor 

0  10 

019 

22-Jul 

1330 

Kitchen  -  first  floor 

0.10 

0.30 

19-Aug 

1630 

Kitchen  -  second  floor 

0.07 

016 

22-Jul 

1335 

Nurses  station  -  second  floor 

0.13 

024 

20-Aug 

955 

Boiler  room  -  basement 

0  69 

0.90 

22-Jul 

1630 

Tanker  tnjck  supply 

0.70 

0.94 

20-Aug 

959 

Kitchen  -  first  floor 

017 

033 

22-Jul 

1638 

Day  hospital 

049 

0.60 

20-Auq 

1004 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.09 

22-Jul 

1644 

Stenlizing  room 

0.04 

0  33 

20-Aug 

1310 

Boiler  room  -  basement 

0.87 

1.00 

22-Jul 

1648 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

0.04 

20-Aug 

1313 

Kitchen  -  first  floor 

058 

075 

22-Jul 

1652 

Nurses  station  -  second  floor 

0.03 

020 

20-Auq 

1317 

Kitchen  -  second  floor 

0.11 

022 

23-Jul 

1035 

Tanker  truck  supply 

0.73 

0.88 

20-Aug 

1700 

Boiler  room  -  basement 

0.86 

1,08 

23-Jul 

1045 

Day  hospital 

0.52 

0.69 

20-Aug 

1705 

Kitchen  -  first  floor 

0  14 

0,30 

23-Jul 

1052 

Sterilizing  room 

029 

039 

20-Aug 

1714 

Kitchen  -  second  floor 

011 

0.38 

23-Jul 

1057 

Kitchen  -  first  floor 

019 

0.36 

21 -Aug 

1005 

Boiler  room  •  basement 

1.02 

1.23 

23-Jul 

1103 

Nurses  station  -  second  floor 

018 

0.37 

21 -Aug 

1010 

Kitchen  -  first  floor 

0  35 

0.46 

23-Jul 

1324 

Tanker  truck  supply 

0.66 

0  89 

21 -Aug 

1015 

Kitchen  -  second  floor 

0.30 

046 

23-Jul 

1340 

Day  hospital 

0.54 

0.84 

21 -Aug 

1310 

Boiler  room  -  basement 

0  87 

0.98 

23-Jul 

1345 

Stenlizing  room 

0.09 

0.26 

21 -Aug 

1314 

Kitchen  -  first  floor 

041 

051 

23-Jul 

1352 

Kitchen  -  first  floor 

012 

0.26 

21 -Aug 

1318 

Kitchen  -  second  floor 

028 

0.36 

23-Jul 

1405 

Nurses  station  -  second  floor 

0.02 

0.25 

21 -Aug 

1542 

Boiler  room  •  basement 

099 

1.17 

23-Jul 

1647 

Day  hospital 

0  47 

069 

21 -Aug 

1545 

Kitchen  -  first  floor 

0  08 

018 

23-Jul 

1653 

Stenlizinq  room 

001 

017 

21 -Aug 

1550 

Kitchen  -  second  floor 

0  17 

055 

23-Jul 

1700 

Kitchen  -  first  floor 

004 

0  17 

22-Aug 

1020 

Boiler  room  -  basement 

0  86 

1  08 

23-Jul 

1710 

Nurses  station  -  second  floor 

0  06 

0  14 

22-Aug 

1026 

Kitchen  -  first  floor 

0  26 

039 

23-Jul 

1720 

Tanker  truck  supply 

0  69 

0  80 

22-Aug 

1031 

Kitchen  -  second  floor 

007 

017 

0  81 

0  91 

22-Aug 

1312 

Boiler  room  -  basement 

0  77 

0  96 

1055 

0.76 

0  96 

22-Aug 

1316 

Kitchen  •  first  floor 

0  35 

0  45 

24.Jul 

1059 

Stenlizing  room 

0  51 

0.64 

22-Aug 

1321 

Kitchen  -  second  floor 

0.28 

0  40 

24-Jul 

1104 

Kitchen  -  first  floor 

004 

016 

22-Aug 

1605 

Boiler  room  -  basement 

0  93 

1  13 

24-Jul 

1112 

Nurses  station  -  second  floor 

0.22 

0  42 

22-Auq 

1610 

Kitchen  -  first  floor 

005 

0  14 

24-Jul 

1345 

Day  hospital 

061 

0  70 

22-Aug 

1615 

Kitchen  -  second  floor 

005 

0  16 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

24-Jul 

1350 

Sterrlizinq  room 

0.41 

0  45 

23-Aug 

1002 

Boiler  room  -  basement 

0  98 

1  10 

24-Jul 

1355 

Kitchen  -  first  floor 

0  19 

0.30 

23-Aug 

1005 

Kitchen  -  first  floor 

048 

0  53 

24-Jul 

1358 

Nurses  station  -  second  floor 

0.36 

0.50 

23-Aug 

1008 

Kitchen  -  second  floor 

0  32 

0  46 

24.Jul 

1404 

Tanker  trucK  supply 

0.90 

1.08 

23-Aug 

1302 

Boiler  room  -  basement 

0.96 

1  13 

24-Jul 

1648 

Day  hospital 

0.74 

0,90 

23-Aug 

1310 

Kitchen  -  first  floor 

0-25 

044 

24-Jul 

1654 

Sterilizing  room 

0.12 

0,25 

23-Aug 

1314 

Kitchen  -  second  floor 

0.12 

0-21 

24-Jul 

1659 

Kitchen  -  first  floor 

0.13 

0,23 

23-Aug 

1615 

Boiler  room  -  basement 

0.66 

079 

24-Jul 

1705 

Nurses  station  -  second  floor 

0.10 

022 

23-Aug 

1620 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

0-16 

24-Jul 

1712 

Tanker  truck  supply 

0  99 

1,15 

23-Aug 

1625 

Kitchen  -  second  floor 

002 

016 

25-Jul 

1100 

Tanker  truck  supply 

098 

1,06 

24-Auq 

1002 

Boiler  room  -  basement 

0  76 

0-99 

25-Jul 

1105 

Day  hospital 

0.90 

1,11 

24-Auq 

1008 

Kitchen  -  first  floor 

023 

0  40 

25-Jul 

1112 

Stenlizing  room 

0.48 

064 

24-Aug 

1013 

Kitchen  -  second  floor 

012 

025 

25-Jul 

1117 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

023 

24-Aug 

1314 

Boiler  room  -  basement 

081 

1-02 

25-Jul 

1122 

Nurses  station  -  second  floor 

0,44 

054 

24-Aug 

1318 

Kitchen  -  first  floor 

0.31 

0-44 

25-Jul 

1343 

Day  hospital 

0.81 

1.02 

24-Aug 

1322 

Kitchen  -  second  floor 

Oil 

028 

25-Jul 

1348 

Sterilizing  room 

0.28 

0.43 

24-Aug 

1609 

Boiler  room  -  basement 

0.96 

1-17 

25-Jul 

1354 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

043 

24-Aug 

1614 

Kitchen  -  first  floor 

0-04 

0-12 

25-Jul 

1358 

Nurses  station  -  second  floor 

0.33 

0-49 

24-Aug 

1625 

Kitchen  -  second  floor 

0-03 

0-14 

25-Jul 

1407 

Tanker  truck  supply 

1.33 

1.09 

25-Aug 

956 

Boiler  room  -  basement 

0-77 

0-97 

25-Jul 

1647 

Day  hospital 

0.88 

1.03 

25-Aug 

1002 

Kitchen  -  first  floor 

021 

0-36 

25-Jul 

1657 

Stenlizing  room 

0.18 

0.32 

25-Aug 

1006 

Kitchen  -  second  floor 

0-12 

0-20 

25-Jul 

1704 

Kitchen  -  first  floor 

0.31 

0,34 

25-Aug 

1317 

Boiler  room  -  basement 

067 

0-86 

25-Jul 

1709 

Nurses  station  -  second  floor 

0.41 

045 

25-Aug 

1321 

Kitchen  -  first  floor 

0-16 

0-29 

25-Jul 

1716 

Tanker  truck  supply 

0.90 

1.15 

25-Aug 

1325 

Kitchen  -  second  floor 

0-19 

0-32 

26-Jul 

1036 

Tanker  truck  supply 

1.06 

1.20 

25-Aug 

1549 

Boiler  room  -  basement 

0.83 

1-03 

26-Jul 

1044 

Day  hospital 

0.83 

1.05 

25-Aug 

1553 

Kitchen  -  first  floor 

014 

0-25 

26-Jul 

1052 

Stenlizing  room 

0.29 

0.44 

25-Aug 

1557 

Kitchen  -  second  floor 

0.07 

0  19 

26-Jul 

1056 

Kitchen  -  first  floor 

0.24 

0,42 

26-Aug 

1006 

Boiler  room  -  basement 

0.58 

089 

26-Jul 

1102 

Nurses  station  -  second  floor 

033 

0-54 

26-Aug 

1012 

Kitchen  -  first  floor 

030 

043 

26-Jul 

1345 

Tanker  truck  supply 

0.99 

1  18 

26-Aug 

1016 

Kitchen  -  second  floor 

021 

0-31 

26-Jul 

1355 

Day  hospital 

0.94 

1,14 

26-Aug 

1315 

Boiler  room  -  basement 

0.49 

0-65 

26-Jul 

1400 

Stenlizing  room 

0.33 

0,48 

26-Aug 

1321 

Kitchen  -  first  floor 

0.32 

0-48 

26-Jul 

1406 

Kitchen  -  first  floor 

016 

0-31 

26-Aug 

1325 

Kitchen  -  second  floor 

0.14 

0-23 

26-Jul 

1411 

Nurses  station  -  second  floor 

0.29 

0.47 

26-Aug 

1545 

Boiler  room  -  basement 

0.47 

0  63 

26-Jul 

1718 

Day  hospital 

076 

1.01 

26-Aug 

1549 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

018 

26-Jul 

1724 

Sterilizing  room 

0  07 

0.22 

26-Aug 

1553 

Kitchen  -  second  floor 

0.14 

0-23 

26-Jul 

1729 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0.22 

27-Aug 

1034 

Boiler  room  -  basement 

0.79 

0-95 

26-Jul 

1734 

Nurses  station  -  second  floor 

0.07 

0.23 

27-Aug 

1039 

Kitchen  -  first  floor 

016 

0-25 

26-Jul 

1750 

Tanker  toick  supply 

0,73 

0.98 

27-Aug 

1046 

Kitchen  -  second  floor 

0.00 

0-14 

27-Jul 

1040 

Tanker  truck  supply 

1.06 

1.19 

27-Aug 

1312 

Boiler  room  -  basement 

079 

0-95 

27-Jul 

1050 

Day  hospital 

078 

1  02 

27-Aug 

1317 

Kitchen  -  first  floor 

024 

0-36 

27-Jul 

1056 

Stenlizing  room 

0  47 

0.64 

27-Aug 

1321 

Kitchen  -  second  floor 

0-09 

017 

27-Jul 

1105 

Kitchen  -  first  floor 

0.47 

0.60 

27-Aug 

1553 

Boiler  room  -  basement 

0-68 

1  02 

27-Jul 

1109 

Nurses  station  -  second  floor 

0.55 

0.75 

27-Aug 

1558 

Kitchen  -  first  floor 

0-07 

0  19 

27-Jul 

1340 

Tanker  truck  supply 

0  76 

0  89 

27-Aug 

1603 

Kitchen  -  second  floor 

004 

0  19 

27-Jul 

1346 

Day  hospital 

0.74 

0  87 

28-Aug 

953 

Boiler  room  -  Basement 

0  95 

1-14 

27.JUI 

1352 

Stenlizing  room 

046 

0  65 

28-Aug 

958 

Kitchen  -  first  floor 

0-25 

035 

27-Jul 

1400 

Kitchen  -  first  floor 

0  30 

0  45 

28-Aug 

1002 

Kitchen  -  second  floor 

0-02 

Oil 

27-Jul 

1410 

Nurses  station  -  second  floor 

0  49 

0.59 

28-Aug 

1329 

Boiler  room  -  basement 

0-75 

0  90 

27-Jul 

1713 

Day  hospital 

0.64 

0.81 

28-Aug 

1334 

Kitchen  -  first  floor 

037 

0  46 

27-Jul 

1721 

Sterilizing  room 

0.28 

0  47 

28-Aug 

1339 

Kitchen  -  second  floor 

0-14 

023 

27-Jul 

1728 

Kitchen  -  first  floor 

023 

0.41 

28-Aug 

1537 

Boiler  room  -  basement 

0-96 

1-02 

27-Jul 

1733 

Nurses  station  -  second  floor 

0.22 

0.37 

28-Aug 

1542 

Kitchen  -  first  floor 

0-07 

0-19 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

27-Jul 

1749 

Tanker  tnjck  supply 

0  90 

1.08 

28-Aug 

1546 

Kitchen  -  second  floor 

0.14 

021 

28-Jul 

1112 

Day  hospital 

1  20 

126 

29-Aug 

1020 

Boiler  room  -  basement 

0.85 

1.13 

28-Jul 

1119 

Slenlizinq  room 

0  81 

0.92 

29-Aug 

1026 

Kitchen  -  first  floor 

026 

034 

28-Jul 

1123 

Kitchen  -  first  floor 

078 

090 

29-Aug 

1032 

Kitchen  -  second  floor 

0.08 

021 

28-Jul 

1129 

Nurses  station  -  second  floor 

070 

0.80 

29-Aug 

1315 

Boiler  room  -  basement 

0.86 

1.03 

28-Jul 

1135 

Tanker  truck  supply 

1.29 

1  41 

29-Aug 

1319 

Kitchen  -  first  floor 

0.24 

0.38 

28-Jul 

1357 

Tanker  truck  supply 

1.01 

1  05 

29-Aug 

1322 

Kitchen  -  second  floor 

0.17 

0.25 

28-Jul 

1403 

Day  hospital 

0.94 

1.04 

29-Aug 

1528 

Boiler  room  -  basement 

0.69 

0.94 

28-Jul 

1409 

Stenlizing  room 

064 

0.74 

29-Aug 

1532 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

0.21 

28-Jul 

1414 

Kitchen  -  first  floor 

0.26 

0.37 

29-Aug 

1537 

Kitchen  -  second  floor 

0.17 

0.36 

28-Jul 

1420 

Nurses  station  -  second  floor 

0.28 

0.43 

30-Aug 

1007 

Boiler  room  -  basement 

087 

1.00 

28-Jul 

1716 

Day  hospital 

1  00 

1  18 

30-Aug 

1011 

Kitchen  -  first  floor 

0.14 

0.26 

28-Jul 

1721 

Sterilizinq  room 

0.29 

0.43 

30-Aug 

1016 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0.04 

28-Jul 

1725 

Kitchen  -  flrsi  floor 

0.30 

047 

30-Aug 

1308 

Boiler  room  -  basement 

1.04 

1.23 

28-Jul 

1731 

Nurses  station  -  second  floor 

0.37 

051 

30-Aug 

1313 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

0.39 

28-Jul 

1748 

Tanker  buck  supply 

111 

1.36 

30-Aug 

1317 

Kitchen  -  second  floor 

0.01 

0.02 

29-Jul 

1111 

Day  hospital 

0.76 

096 

30-Aug 

1524 

Boiler  room  -  basemeni 

0.64 

087 

29-Jul 

1116 

Stenlizing  room 

0.43 

058 

30-Aug 

1528 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0.22 

29-Jul 

1120 

Kitchen  -  first  floor 

0.50 

0.58 

30-Aug 

1532 

Kitchen  -  second  floor 

0.09 

0.26 

29-Jul 

1125 

Nurses  station  -  second  floor 

037 

052 

31 -Aug 

950 

Boiler  room  -  basement 

0.86 

0.96 

29-Jul 

1327 

Tanker  injck  supply 

088 

1  01 

31 -Aug 

957 

Kitchen  -  first  floor 

0.22 

0.30 

29-Jul 

1334 

Day  hospital 

0.84 

1.02 

31 -Aug 

1004 

Kitchen  -  second  floor 

0.14 

0.21 

29-Jul 

1339 

Stenlizing  room 

Oil 

030 

31 -Aug 

1305 

Boiler  room  -  basement 

086 

1.00 

29-Jul 

1345 

Kitchen  -  first  floor 

0.10 

0.26 

31 -Aug 

1309 

Kitchen  -  first  floor 

0.17 

0.26 

29-Jul 

1353 

Nurses  station  -  second  floor 

Oil 

029 

31 -Aug 

1313 

Kitchen  -  second  floor 

0.07 

0.11 

29-Jul 

1448 

Day  hospital 

077 

1.05 

31 -Aug 

1540 

Boiler  room  -  basement 

0.87 

1  11 

29-Jul 

1453 

Stenlizing  room 

024 

0  40 

31 -Aug 

1546 

Kitchen  -  first  floor 

0.11 

017 

29-Jul 

1458 

Kitchen  -  first  floor 

019 

0  35 

31 -Aug 

1552 

Kitchen  -  second  floor 

009 

0.30 

29-Jul 

1503 

Nurses  station  -  second  floor 

013 

031 

01 -Sep 

1001 

Boiler  room  -  basement 

0.76 

1.00 

29-Jul 

1630 

Tanker  truck  supply 

1.27 

1  35 

01-Sep 

1006 

Kitchen  -  first  floor 

0.31 

036 

29-Jul 

NA 

Tanker  taick  supply 

1  10 

1  34 

01-Sep 

1010 

Kitchen  -  second  floor 

002 

013 

30-Jul 

1030 

Tanker  truck  supply 

1  08 

125 

01-Sep 

1320 

Boiler  room  -  basement 

0.96 

1.20 

30-Jul 

1040 

Day  hospital 

061 

071 

01-Sep 

1324 

Kitchen  ■  first  floor 

0.36 

0  43 

30-Jul 

1045 

Sterilizing  room 

029 

0*4 

01-Sep 

1328 

Kitchen  -  second  floor 

014 

0.35 

30-Jul 

1050 

Kitchen  -  first  floor 

007 

012 

01-Sep 

1552 

Boiler  room  -  basemeni 

0.71 

0.92 

30-Jul 

1055 

Nurses  station  -  second  floor 

007 

0  12 

01-Sep 

1556 

Kitchen  -  first  floor 

0  12 

0.21 

30-Jul 

1334 

Tanker  truck  supply 

1  02 

1  15 

01-Sep 

1600 

Kitchen  -  second  floor 

0.12 

0.24 

30-Jul 

1342 

Day  hospital 

081 

096 

02-Sep 

950 

Boiler  room  -  basement 

0.64 

0.86 

30-Jul 

1347 

Stenlizing  room 

023 

0  33 

02-Sep 

954 

Kitchen  -  first  floor 

0.12 

0.22 

30-Jul 

1355 

Kitchen  -  first  floor 

019 

029 

02-Sep 

958 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.06 

30-Jul 

1402 

Nurses  station  -  second  floor 

0  19 

029 

02-Sep 

1307 

Boiler  room  -  basement 

071 

091 

30-Jul 

1645 

Day  hospital 

0,53 

0  70 

02-Seo 

1307 

Boiler  room  -  basement 

071 

091 

30-Jul 

1652 

Stenlizing  room 

026 

0  39 

02-Sep 

1312 

Kitchen  -  first  floor 

0,24 

039 

30-Jul 

1657 

Kitchen  -  first  floor 

Oil 

018 

02-Sep 

1312 

Kitchen  -  first  floor 

024 

0.39 

30-Jul 

1702 

Nurses  station  -  second  floor 

0  19 

0.35 

02-Sep 

1317 

Kitchen  -  second  floor 

012 

0.29 

30-Jul 

1720 

Tanker  truck  supply 

0.90 

1  10 

02-Sep 

1317 

Kitchen  -  second  floor 

012 

0.29 

31 -Jul 

1010 

Tanker  truck  supply 

1.22 

1.38 

02-Sep 

1535 

Boiler  room  -  basement 

0  65 

0  80 

31-Jul 

1018 

Day  hospital 

1  19 

1  32 

02-Sep 

1535 

Boiler  room  -  basemeni 

0.65 

0.80 

31-Jul 

1023 

Stenlizing  room 

080 

0.92 

02-Sep 

1540 

Kitchen  -  first  floor 

004 

017 

31-Jul 

1029 

Kitchen  -  first  floor 

0  72 

086 

02-Sep 

1540 

Kitchen  -  first  floor 

004 

0.17 

31-Jul 

1035 

Nurses  station  -  second  floor 

076 

092 

02-Sep 

1544 

Kitchen  -  second  floor 

007 

023 

31-Jul 

1342 

Day  hospital 

086 

1  03 

02-Sep 

1544 

Kitchen  -  second  floor 

0  07 

0.23 

31-Jul 

1346 

Stenlizing  room 

051 

066 

03-Sep 

950 

Boiler  room  -  basement 

0.50 

0.59 

t 


WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
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Brucelea  Haven 
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2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
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CHLORINE 
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CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

31-Jul 

1351 

Kilchen  -  first  floor 

052 

0.63 

03-Sep 

955 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

023 

31 -Jul 

1355 

Tanker  truck  supply 

1  09 

1.19 

03-Sep 

1000 

Kitchen  -  second  floor 

0  02 

0  07 

31-Jul 

1413 

Nurses  station  -  second  floor 

054 

0.73 

03-Sep 

1303 

Boiler  room  -  basement 

055 

0  76 

31-Jul 

1650 

Day  hospital 

108 

1.13 

03-Sep 

1307 

Kitchen  -  first  floor 

012 

026 

31-Jul 

1656 

Sterilizing  room 

0.25 

0.41 

03-Sep 

1310 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0.12 

31-Jul 

1703 

Kitchen  -  first  floor 

0.26 

0.44 

03-Sep 

1534 

Boiler  room  -  basement 

0.73 

0.87 

31-Jul 

1710 

Nurses  station  -  second  floor 

0.28 

0.39 

03-Sep 

1538 

Kitchen  -  first  floor 

0.03 

0.13 

31-Jul 

1720 

Tanker  truck  supply 

1.08 

1.17 

03-Sep 

1542 

Kitchen  -  second  floor 

0.06 

014 

01 -Aug 

1012 

Tanker  truck  supply 

1.20 

1.30 

04-Sep 

1003 

Boiler  room  -  basement 

0.66 

085 

CI -Aug 

1018 

Day  hospital 

0.98 

1.11 

04-Sep 

1009 

Kitchen  -  first  floor 

0.11 

0.21 

01 -Aug 

1026 

Stenlizing  room 

055 

0.68 

04-Sep 

1014 

Kitchen  -  second  floor 

0.08 

0.12 

01 -Aug 

1034 

Kitchen  -  first  floor 

0.43 

0.61 

04-Sep 

1309 

Boiler  room  -  basement 

0.74 

0.93 

01 -Aug 

1040 

Nurses  station  -  second  floor 

0.63 

0.64 

04-Sep 

1315 

Kilchen  -  first  floor 

0.11 

0.25 

01-Auq 

1340 

Nurses  station  -  second  floor 

0.42 

0.47 

04-Sep 

1319 

Kitchen  -  second  floor 

0.10 

021 

01 -Aug 

1345 

Day  hospital 

084 

1.02 

04-Sep 

1546 

Boiler  room  -  basement 

0.63 

0.79 

01-Aug 

1348 

Sterilizing  room 

016 

044 

04.Sep 

1549 

Kitchen  -  first  floor 

0.10 

016 

01 -Aug 

1358 

Kilchen  -  first  floor 

0.45 

0.50 

04-Sep 

1554 

Kitchen  -  second  floor 

0.10 

0.14 

01-Aug 

1407 

Tanker  truck  supply 

0.84 

0.96 

05-Sep 

1003 

Boiler  room  -  basement 

0.84 

1.01 

01-Aug 

1642 

Day  hospital 

0.87 

0.93 

05-Sep 

1007 

Kitchen  -  first  floor 

0.17 

0.30 

01-Aug 

1648 

Sterilizing  room 

0.25 

0.40 

05-Sep 

1012 

Kilchen  -  second  floor 

012 

0.25 

01-Aug 

1654 

Kilchen  -  first  floor 

0.17 

0.35 

05-Sep 

1322 

Boiler  room  -  basement 

0-74 

084 

01-Aug 

1700 

Nurses  station  -  second  floor 

0.33 

0.39 

05-Sep 

1326 

Kitchen  -  first  floor 

0.22 

0.37 

01-Aug 

1708 

Tanker  truck  supply 

0.96 

1.11 

05-Sep 

1332 

Kitchen  -  second  floor 

0.17 

0.32 

02-Aug 

1028 

Tanker  truck  supply 

1  01 

1.08 

05-Sep 

1551 

Boiler  room  -  basement 

0.89 

1.01 

02-Auq 

1037 

Day  hospital 

1  03 

1.19 

05-Sep 

1555 

Kitchen  -  first  floor 

004 

014 

02-Aug 

1044 

Sterilizing  room 

0  47 

0.62 

05-Sep 

1558 

Kitchen  -  second  floor 

0.15 

0.23 

02-Auq 

1047 

Kitchen  -  first  floor 

0  48 

0.59 

06-Sep 

947 

Kitchen  -  second  floor 

0.06 

013 

02-Auq 

1052 

Nurses  station  -  second  floor 

0  46 

0.60 

06-Sep 

954 

Kitchen  -  first  floor 

0.23 

0.37 

02-Aug 

1333 

Nurses  station  -  second  floor 

030 

041 

06-Sep 

959 

Boiler  room  -  basement 

0.75 

0.87 

02-Aug 

1338 

Day  hospital 

0  86 

0.96 

06-Sep 

1308 

Boiler  room  -  basement 

0.60 

066 

02-Aug 

1351 

Sterilizing  room 

0.37 

0.60 

06-Sep 

1313 

Kitchen  -  first  floor 

0.25 

0.30 

02-Auq 

1355 

Kitchen  -  first  floor 

0  49 

0.62 

06-Sep 

1317 

Kitchen  -  second  floor 

Oil 

0.24 

02-Auq 

1405 

Tanker  tnjck  supply 

0.99 

1.09 

06-Sep 

1604 

Kilchen  -  second  floor 

0.08 

0  18 

02-Aug 

1712 

Day  hospital 

0.72 

0.88 

06-Sep 

1607 

Kitchen  -  first  floor 

0.09 

0.20 

02-Auq 

1718 

Sterilizing  room 

0.00 

0.06 

06-Sep 

1610 

Boiler  room  -  basement 

0.87 

0.92 

02-Aug 

1723 

Kitchen  -  first  floor 

005 

028 

07-Sep 

1005 

Boiler  room  -  basement 

083 

0.93 

02-Auq 

1727 

Nurses  station  ■  second  floor 

0.00 

Oil 

07-Sep 

1010 

Kitchen  ■  first  floor 

056 

0.72 

02-Aug 

1740 

Tanker  truck  supply 

073 

0.93 

07-Sep 

1015 

Kitchen  -  second  floor 

0.50 

0.65 

03-Auq 

1050 

Tanker  truck  supply 

083 

0  93 

07-Sep 

1307 

Boiler  room  -  basement 

0  67 

0.80 

03-Auq 

1059 

Day  hospital 

0  74 

0  92 

07-Sep 

1314 

Kitchen  -  first  floor 

0.38 

0.48 

03-Aug 

1103 

Sterilizing  room 

029 

0.39 

07-Sep 

1318 

Kitchen  -  second  floor 

0  05 

0.24 

03- Aug 

1109 

Kitchen  -  first  floor 

0.18 

0.34 

07-Sep 

1609 

Boiler  room  -  basement 

0.60 

071 

03-Auq 

1112 

Nurses  station  ■  second  floor 

0  25 

040 

07-Sep 

1613 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

0.19 

03-Auq 

1332 

Day  hospital 

060 

0.87 

07-Sep 

1617 

Kitchen  -  second  floor 

0  20 

0.30 

03-Aug 

1336 

Sterilizing  room 

048 

062 

08-Sep 

1009 

Boiler  room  ■  basement 

0.73 

0.95 

03-Auq 

1343 

Kitchen  -  first  floor 

0  42 

0.56 

08-Sep 

1014 

Kitchen  -  first  floor 

037 

0,51 

03-Auq 

1347 

Nurses  station  -  second  floor 

0  46 

0.58 

08-Sep 

1022 

Kitchen  -  second  floor 

0.09 

0  24 

03-Aug 

1400 

Tanker  tnjck  supply 

0  55 

071 

08-Sep 

1305 

Boiler  room  -  basement 

0.94 

1  10 

03-Aug 

1733 

Tanker  truck  supply 

067 

0.70 

08-Sep 

1309 

Kitchen  -  first  floor 

0.22 

039 

03-Aug 

1740 

Day  hospital 

0.64 

083 

08-Sep 

1314 

Kitchen  -  second  floor 

0  10 

0  20 

03-Auq 

1746 

Stenlizing  room 

008 

0.30 

08-Sep 

1602 

Boiler  room  -  basement 

0  97 

1  13 

03-Auq 

1752 

Kitchen  -  first  floor 

006 

031 

08-Sep 

1607 

Kitchen  -  first  floor 

0.09 

017 

03-Aug 

1756 

Nurses  station  -  second  floor 

0.03 

026 

08-Sep 

1612 

Kitchen  -  second  floor 

008 

0.17 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 

Walkerton  Hospital 


Bmcelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

04 -Aug 

1034 

Tanker  truck  supply 

0.77 

0.80 

09-Sep 

949 

Boiler  room  -  basement 

0  74 

0  89 

04-Aug 

1041 

Day  hospital 

072 

0.80 

09-Sep 

954 

Kitchen  -  first  floor 

0.28 

0  39 

04-Aug 

1046 

Stenllzing  room 

0.29 

0.45 

09-Sep 

959 

Kitchen  -  second  floor 

0.26 

0.37 

04-Aug 

1052 

Kitchen  -  first  floor 

0.29 

042 

09-Sep 

1327 

Boiler  room  -  basement 

0  69 

080 

04-Aug 

1056 

Nurses  station  -  second  floor 

0.30 

0  46 

09-Sep 

1331 

Kitchen  -  first  floor 

023 

0.36 

04-Aug 

1330 

Day  hospital 

050 

0,64 

09-Sep 

1335 

Kitchen  -  second  floor 

0  14 

025 

04-Aug 

1336 

Stenlizinq  room 

0.33 

0.45 

09-Sep 

1704 

Boiler  room  -  basement 

0.80 

0.95 

04-Aug 

1344 

Kitchen  -  first  floor 

0.35 

0.44 

09-Sep 

1708 

Kitchen  -  first  floor 

0,03 

013 

04-Aug 

1349 

Nurses  station  -  second  floor 

0.35 

0,43 

09-Sep 

1712 

Kitchen  -  second  floor 

0.03 

0.13 

04-Aug 

1412 

Tanker  truck  supply 

0.57 

0.69 

10-Sep 

949 

Boiler  room  -  basement 

065 

080 

04-Aug 

1722 

Day  hospital 

0.70 

0.89 

10-Sep 

957 

Kitchen  -  first  floor 

0,15 

0.26 

04-Aug 

1727 

Sterilizing  room 

0.12 

0.23 

10-Sep 

1003 

Kitchen  -  second  floor 

0,04 

Oil 

04-Aug 

1732 

Kitctien  -  first  floor 

0.14 

032 

10-Sep 

1255 

Boiler  room  -  basement 

0,72 

0.84 

04-Aug 

1737 

Nurses  station  -  second  floor 

0.11 

0.28 

10-Sep 

1302 

Kitchen  -  first  floor 

012 

0.29 

04-Aug 

1751 

Tanker  truck  supply 

069 

0.89 

10-Sep 

1306 

Kitchen  -  second  floor 

0.04 

0,13 

05-Aug 

1045 

Tanker  truck  supply 

0.73 

0.87 

10-Sep 

1645 

Boiler  room  -  basement 

088 

1,09 

05-Aug 

1050 

Day  hospital 

0.76 

0  90 

10-Sep 

1649 

Kitchen  -  first  floor 

0.02 

0.14 

05-Aug 

1056 

Stenlizing  room 

0.37 

0.46 

10-Sep 

1654 

Kitchen  -  second  floor 

0.00 

0.06 

05-Aug 

1101 

Kitchen  -  first  floor 

0  32 

0  46 

11 -Sep 

1010 

Boiler  room  -  basement 

1.02 

1.16 

05-Aug 

1105 

Nurses  station  -  second  floor 

0.34 

0  43 

11 -Sep 

1019 

Kitchen  -  first  floor 

0.41 

0.64 

05-Aug 

1304 

Tanker  truck  supply 

042 

0.51 

11 -Sep 

1026 

Kitchen  -  second  floor 

016 

0.31 

05-Aug 

1309 

Day  hospital 

0.65 

0.83 

11 -Sep 

1324 

Boiler  room  -  basement 

1.03 

1.31 

05-Aug 

1314 

Sterilizing  room 

0.18 

0  32 

11 -Sep 

1330 

Kitchen  -  first  floor 

0.49 

0.57 

05-Aug 

1319 

Kitchen  -  first  floor 

0,16 

0  23 

11 -Sep 

1335 

Kitchen  -  second  floor 

017 

032 

05-Aug 

1325 

Nurses  stabon  -  second  floor 

0.13 

0.21 

11 -Sep 

1647 

Boiler  room  -  basement 

0.90 

107 

05-Aug 

1617 

Tanker  truck  supply 

0.47 

0.65 

11 -Sep 

1654 

Kitchen  -  first  floor 

0  09 

0.21 

05-Aug 

1625 

Day  hospital 

0.23 

0  45 

11 -Sep 

1659 

Kitchen  -  second  floor 

0.07 

017 

05-Aug 

1630 

Stenlizing  room 

002 

0.32 

12-Sep 

1046 

Boiler  room  -  basement 

0.81 

1.06 

05-Aug 

1635 

Kitchen  -  first  floor 

000 

024 

12-Sep 

1055 

Bakery  sinks 

091 

1.10 

05-Aug 

1640 

Nurses  station  -  second  floor 

0.03 

0  16 

12-Sep 

1100 

Kitchen  -  first  floor 

044 

0.56 

06-Aug 

1040 

Tanker  truck  supply 

0.42 

058 

12-Sep 

1106 

Kitchen  -  second  floor 

016 

0.38 

06- Aug 

1048 

Day  hospital 

0  45 

0.56 

12-Sep 

1111 

Bath  -  second  floor 

0  80 

1  06 

06-Auq 

1055 

Sterilizing  room 

028 

0  37 

12-Sep 

1400 

Boiler  room  -  basement 

0  89 

1  11 

06-Aug 

1100 

Kitchen  -  first  floor 

0.24 

0.38 

12-Sep 

1407 

Bakery  sinks 

0  92 

1  13 

06-Aug 

1105 

Nurses  station  -  second  floor 

0  21 

0.31 

12-Sep 

1410 

Kitchen  -  first  floor 

046 

053 

06-Aug 

1302 

Tanker  truck  supply 

0.84 

0.97 

12-Sep 

1413 

Kitchen  -  second  floor 

035 

0  48 

06-Aug 

1309 

Day  hospital 

0.35 

0.51 

12-Sep 

1416 

Bath  -  second  floor 

0.92 

1.09 

06-Aug 

1314 

Stenlizing  room 

0  06 

0  22 

12-Sep 

1642 

Boiler  room  -  basement 

0.87 

106 

06-Auq 

1319 

Kitchen  -  first  floor 

009 

020 

12-Sep 

1646 

Kitchen  -  second  floor 

0  21 

038 

05-Aug 

1324 

Nurses  stabon  -  second  floor 

0.00 

017 

12-Sep 

1650 

Bath  -  second  floor 

0  93 

1  16 

06-Aug 

1642 

Day  hospital 

0.44 

057 

12-Sep 

1654 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

013 

06-Aug 

1648 

Stenlizing  room 

005 

0  19 

12-Sep 

1655 

Bakeiv  sinks 

0  96 

1.10 

06-Aug 

1655 

Kitchen  -  first  floor 

0  08 

010 

13-Sep 

1035 

Boiler  room  -  basement 

1  05 

1  23 

06-Aug 

1700 

Nurses  station  -  second  floor 

004 

0  21 

13-Sep 

1040 

Day  Nursery 

0  99 

1  16 

06-Aug 

1710 

Tanker  tnjck  supply 

0.35 

052 

13-Sep 

1046 

Bakery  sinks 

1  01 

1.20 

07-Aug 

1029 

Tanker  truck  supply 

0,71 

0  85 

13-Sep 

1051 

Kitchen  -  first  floor 

0  43 

058 

07-Aug 

1035 

Day  hospital 

0.31 

0  42 

13-Sep 

1101 

Kitchen  -  second  floor 

034 

0  44 

07-Aug 

1043 

Stenlizing  room 

0.07 

031 

13-Sep 

1105 

New  Bath  -  second  floor 

094 

1  20 

07-Aug 

1052 

Kitchen  -  first  floor 

016 

030 

13-Sep 

1305 

Boiler  room  -  basement 

0  91 

1  04 

07-Aug 

1057 

Nurses  station  -  second  floor 

0.14 

025 

13-Sep 

1309 

Day  Nursery 

0  58 

0  70 

07-Aug 

1314 

Tanker  truck  supply 

0.54 

0  68 

13-Sep 

1313 

Bakery  sinks 

096 

1.10 

07-Aug 

1320 

Day  hospital 

041 

054 

13-Sep 

1316 

Kitchen  -  first  floor 

054 

0.60 

07-Auq 

1325 

Sterilizing  room 

0.09 

023 

13-Sep 

1320 

New  Bath  -  second  floor 

0  95 

0  97 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 

Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

07-Auq 

1330 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

0.18 

13-Sep 

1323 

Kitchen  -  second  floor 

037 

0.43 

07-Aug 

1337 

Nurses  station  -  second  floor 

0.11 

0.24 

13-Sep 

1650 

Boiler  room  -  basement 

0.96 

1  16 

07 -Aug 

1632 

Day  hospital 

0.33 

045 

13-Sep 

1655 

Day  Nursery 

0  97 

1  18 

07-Aug 

1639 

Sleniizing  room 

0.05 

0.21 

13-Sep 

1659 

Bakery  sinks 

1.03 

1  16 

07-Aug 

1645 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.16 

13-Sep 

1701 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

0.17 

07-Aug 

1653 

Nurses  station  -  second  floor 

0.02 

0.18 

13-Sep 

1706 

Kitchen  -  second  floor 

0.11 

0  18 

07-Auq 

1700 

Tanker  UtjcI(  supply 

0.69 

0.89 

13-Sep 

1708 

New  Bath  -  second  floor 

0.97 

1.13 

08-Aug 

1006 

Tanker  truck  supply 

072 

0.90 

14-Sep 

1000 

Boiler  room  -  basement 

094 

1.17 

08-Auq 

1013 

Day  hospital 

0.74 

0.90 

14-Sep 

1008 

Day  Nursery 

0.92 

1  16 

03-Aug 

1017 

Stenlizing  room 

0.30 

044 

14-Sep 

1017 

Bakery  sinks 

0.96 

1.20 

08-Aug 

1023 

Kitchen  ■  first  floor 

0.29 

0.40 

14-Sep 

1025 

Kitchen  -  first  floor 

0.42 

0.55 

08-Aug 

1310 

Day  hospital 

0.55 

0.70 

14-Sep 

1028 

Kitchen  -  second  floor 

010 

034 

08-Auq 

1314 

Sterilizing  room 

0.36 

0.45 

14-Sep 

1035 

New  Bath  -  second  floor 

0.92 

1.20 

08-Auq 

1320 

Kitchen  -  first  floor 

0.33 

044 

14-Sep 

1303 

Boiler  room  -  basement 

0.93 

1  08 

08-Aug 

1324 

Nurses  station  -  second  floor 

0.29 

0.39 

14-Sep 

1306 

Day  Nursery 

089 

1.06 

08-Aug 

1648 

Day  hospital 

0.68 

0.89 

14-Sep 

1312 

Bakery  sinks 

0.84 

1.01 

08-Aug 

1654 

Sterilizing  room 

0.13 

029 

14-Sep 

1315 

Kitchen  -  first  floor 

0.53 

062 

08-Aug 

1659 

Kitchen  -  first  floor 

0.12 

0.25 

14-Sep 

1319 

New  Bath  -  second  floor 

0.93 

1.07 

08-Aug 

1705 

Nurses  station  -  second  floor 

0.06 

0.18 

14-Sep 

1322 

Kitchen  -  second  floor 

048 

0.64 

08-Aug 

NA 

Tanker  truck  supply 

059 

0.64 

14-Sep 

1702 

Boiler  room  -  basement 

1.03 

1.26 

08-Aug 

Nurses  station  -  second  floor 

0.19 

0.34 

14-Sep 

1706 

Day  Nursery 

1.01 

1.18 

08-Aug 

Tanker  truck  supply 

0.68 

0.89 

14-Sep 

1712 

Bakery  sinks 

1.10 

1.24 

09-Aug 

1005 

Tanker  truck  supply 

0.92 

1  01 

14-Sep 

1716 

Kitchen  -  first  floor 

009 

019 

09-Aug 

1016 

Day  hospital 

076 

0.93 

14-Sep 

1722 

Kitchen  -  second  floor 

0.07 

025 

09-Aug 

1019 

Sterilizing  room 

0.37 

052 

14-Sep 

1726 

New  Bath  -  second  floor 

0.77 

1  18 

09-Aug 

1026 

Kitchen  -  first  floor 

0.43 

055 

15-Sep 

913 

Boiler  room  -  basement 

084 

0.99 

09-Aug 

1030 

Nurses  station  -  second  floor 

049 

0.59 

15-Sep 

919 

Day  Nursery 

0.80 

1.01 

09-Aug 

1332 

Nurses  station  -  second  floor 

0.41 

043 

15-Sep 

924 

Bakery  sinks 

091 

1  09 

09-Aug 

1337 

Kitchen  -  first  floor 

0.48 

0.63 

15-Sep 

928 

Kitchen  -  first  floor 

037 

0  49 

09-Aug 

1342 

Sterilizing  room 

0,55 

0.66 

15-Sep 

935 

New  Bath  -  second  floor 

0  95 

1  08 

09-Auq 

1347 

Day  hospital 

0.79 

1.01 

15-Sep 

938 

Kitchen  -  second  floor 

0.31 

0  42 

09-Aug 

1357 

Tanker  truck  supply 

068 

0.80 

15-Sep 

1309 

Boiler  room  ■  basement 

0  79 

095 

09-Aug 

1638 

Day  hospital 

0.56 

0.84 

15-Sep 

1313 

Day  Nursery 

0.71 

073 

09-Aug 

1642 

Stenlizing  room 

0  13 

0.26 

15-Sep 

1319 

Bakery  sinks 

086 

100 

09-Aug 

1648 

Kitchen  -  first  floor 

0.10 

028 

15-Sep 

1323 

Kitchen  -  first  floor 

0  38 

0  47 

09-Aug 

1653 

Nurses  station  -  second  floor 

0.14 

0.28 

15-Sep 

1327 

Kitchen  •  second  floor 

0  19 

0.29 

09-Aug 

1700 

Tanker  truck  supply 

0.75 

0.95 

15-Sep 

1331 

New  Bath  ■  second  floor 

080 

101 

1 0-Aug 

1003 

Tanker  truck  supply 

085 

0  92 

15-Sep 

1653 

Boiler  room  -  basement 

0  78 

0  93 

10-Aug 

1014 

Day  hospital 

0  76 

0  97 

15-Sep 

1656 

Day  Nursery 

0.21 

0.39 

10-Aug 

1018 

Sterilizing  room 

0.52 

0.63 

15-Sep 

1700 

Bakery  sinks 

0  67 

0  93 

10-Aug 

1023 

Kitchen  -  first  floor 

0.51 

067 

15-Sep 

1705 

Kitchen  -  first  floor 

0  06 

0  18 

10-Aug 

1026 

Nurses  station  ■  second  floor 

044 

0.57 

15-Sep 

1712 

Kitchen  -  second  floor 

0  00 

021 

10-Aug 

1333 

Nurses  station  -  second  floor 

0.33 

0.46 

15-Sep 

1717 

New  Bath  ■  second  floor 

0  69 

094 

10-Aug 

1345 

Day  hospital 

0.63 

0.78 

10-Aug 

1350 

Sterilizing  room 

0.39 

052 

10-Aug 

1355 

Kitchen  -  first  floor 

0.35 

052 

10-Aug 

1402 

Tanker  truck  supply 

0.65 

0.71 

10- Aug 

1637 

Day  hospital 

0.74 

0.96 

10-Aug 

1542 

Stenlizing  room 

0.03 

0.17 

10-Aug 

1648 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

0.19 

10-Aug 

1652 

Nurses  station  ■  second  floor 

0  11 

028 

10-Aug 

1701 

Tanker  taick  supply 

071 

095 

11 -Aug 

1010 

Tanker  truck  supply 

072 

085 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 

Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

11 -Aug 

1015 

Day  hospital 

0.49 

0.68 

11 -Aug 

1021 

Kitchen  -  first  floor 

041 

060 

11 -Aug 

1025 

Nurses  station  -  second  floor 

0.37 

0.51 

11 -Aug 

1030 

Stenlizing  room 

0,46 

0.59 

11 -Aug 

1306 

Tanker  truck  supply 

0.97 

1.08 

11 -Aug 

1315 

Day  hospital 

0.89 

1.05 

11 -Aug 

1319 

Stenlizinq  room 

0.67 

075 

11 -Aug 

1324 

Kitchen  -  first  floor 

0.63 

0.74 

11 -Aug 

1329 

Nurses  station  -  second  floor 

0.56 

0.68 

11 -Aug 

1636 

Day  hospital 

0,96 

1.14 

11 -Aug 

1541 

Sterilizing  room 

0.13 

0.30 

11 -Aug 

1647 

Kitchen  -  first  floor 

0.20 

0.37 

11 -Aug 

1652 

Nurses  station  -  second  floor 

0.26 

0.41 

11 -Aug 

1702 

Tanker  truck  supply 

0.92 

1.13 

12-Aug 

947 

Tanker  truck  supply 

0.84 

0.95 

12-Aug 

954 

Day  hospital 

0.58 

086 

12-Aug 

959 

Stenlizing  room 

0.43 

0.62 

12-Aug 

1002 

Kitchen  -  first  floor 

0  40 

0.54 

12-Aug 

1006 

Nurses  station  -  second  floor 

0.38 

0.52 

12-Aug 

1304 

Day  hospital 

0.70 

0.89 

12-Aug 

1308 

Stenlizing  room 

0.24 

040 

12-Aug 

1315 

Kitchen  -  first  floor 

0.17 

0.37 

12-Aug 

1327 

Nurses  station  -  second  floor 

0.15 

0.30 

12-Aug 

1335 

Tanker  truck  supply 

0.93 

1,08 

12-Aug 

1630 

Day  hospital 

0.80 

0.98 

12-Aug 

1635 

Sterilizing  room 

008 

0.30 

12-Aug 

1641 

Kitchen  -  first  floor 

015 

0.29 

12-Aug 

1646 

Nurses  station  -  second  floor 

014 

0.30 

12-Aug 

1659 

Tanker  truck  supply 

0  77 

0.96 

13-Auq 

1016 

Tanker  tnjck  supply 

077 

093 

13-Aug 

1026 

Day  hospital 

0.47 

0.64 

13-Auq 

1030 

Stenlizinq  room 

0  07 

021 

13-Aug 

1034 

Kitchen  -  first  floor 

0.11 

0.24 

13-Aug 

1038 

Nurses  station  -  second  floor 

012 

0.23 

13-Aug 

1330 

Tanker  truck  supply 

079 

0.90 

13-Aug 

1338 

Day  hospital 

0.52 

0.65 

13-Aug 

1343 

Stenlizing  room 

0.08 

0.28 

13-Aug 

1353 

Kitchen  -  first  floor 

0  09 

0.39 

13-Aug 

1400 

Nurses  station  -  second  floor 

0  15 

0.40 

13-Auq 

1620 

Day  hospital 

0  45 

057 

13-Aug 

1626 

Stenlizing  room 

003 

0  19 

13-Aug 

1634 

Kitchen  -  first  floor 

008 

0.29 

13-Aug 

1638 

Nurses  station  -  second  floor 

006 

0  30 

13-Aug 

1649 

Tanker  truck  supply 

0  95 

1  06 

14-Aug 

1006 

Tanker  truck  supply 

091 

1  08 

14-Auq 

1017 

Day  hospital 

0  89 

1  11 

14-Aug 

1025 

Stenlizing  room 

065 

0  81 

14-Aug 

1029 

Kitchen  -  first  floor 

0  60 

0.76 

14-Aug 

1033 

Nurses  station  -  second  floor 

0  58 

0.69 

14-Auq 

1244 

Day  hospital 

1  05 

1.22 

14-Auq 

1251 

Stenlizing  room 

0.51 

0  63 

14-Aug 

1256 

Kitchen  -  first  floor 

0  51 

063 

14-Aug 

1259 

Nurses  station  -  second  floor 

0  48 

0.60 

H 
II 
11 
II 

II 


WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPUNG  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

14-Aug 

1307 

Tanker  tnjck  supply 

1.05 

1.09 

14-Aug 

1650 

Tanker  truck  supply 

0.88 

1.22 

14-Auq 

1659 

Day  hospital 

0.92 

1.05 

14-Auq 

1703 

Slenlizing  room 

049 

0.62 

14-Aug 

1708 

Kitchen  -  first  floor 

0.33 

0.50 

14-Aug 

1714 

Nurses  station  -  second  floor 

0.43 

0.55 

15-Auq 

1014 

Tanker  truck  supply 

0.84 

0.95 

15-Aug 

1021 

Day  hospital 

079 

0.96 

15-Aug 

1028 

Stenlizmq  room 

032 

046 

15-Auq 

1033 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

044 

15-Aug 

1039 

Nurses  station  -  second  floor 

0.25 

042 

15-Aug 

1337 

Nurses  station  -  second  floor 

0.34 

048 

15-Aug 

1345 

Day  hospital 

0  75 

098 

15-Aug 

1351 

Sterilizing  room 

041 

053 

15-Aug 

1357 

Kitchen  -  first  floor 

035 

054 

15-Aug 

1404 

Tanker  truck  supply 

0.79 

1.01 

15-Aug 

1622 

Tanker  truck  supply 

0.93 

1.12 

15-Aug 

1632 

Day  hospital 

0.91 

1.10 

15-Aug 

1640 

Sterilizing  room 

0.07 

016 

15-Aug 

1645 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

019 

15-Aug 

1650 

Nurses  station  -  second  floor 

013 

0,24 

16-Aug 

1055 

Tanker  taick  supply 

0.93 

1.03 

16-Aug 

1101 

Day  hospital 

072 

1.05 

16-Aug 

1107 

Sterilizing  room 

0  48 

0.59 

16-Aug 

1112 

Kitchen  -  first  floor 

0.33 

0  48 

16-Auq 

1116 

Nurses  station  -  second  floor 

0  49 

060 

16-Aug 

1329 

Nurses  station  -  second  floor 

0.26 

038 

16-Aug 

1338 

Day  hospital 

066 

080 

16-Auq 

1344 

Stenlizmq  room 

0.26 

0  42 

16-Aug 

1349 

Kitchen  -  first  floor 

031 

0  42 

16-Aug 

1400 

Tanker  injck  supply 

0  77 

094 

16-Aug 

1742 

Tanker  truck  supply 

0  76 

0  95 

16-Aug 

1750 

Day  hospital 

0  76 

0  87 

16-Auq 

1753 

Stenlizmq  room 

0  07 

036 

16-Aug 

1800 

Kitchen  -  first  floor 

009 

024 

16-Aug 

1807 

Nurses  station  -  second  floor 

0.06 

036 

17-Aug 

1028 

Tanker  truck  supply 

078 

1.02 

17-Aug 

1034 

Day  hospital 

078 

0  95 

17-Aug 

1040 

Slenlizing  room 

0  49 

0  60 

17-Auq 

1045 

Kitchen  -  first  floor 

047 

0  58 

17-Aug 

1049 

Nurses  station  ■  second  floor 

0.42 

0  56 

17-Aug 

1332 

Nurses  station  -  second  floor 

0.31 

040 

17-Aug 

1339 

Day  hospital 

0.64 

0  80 

17-Auq 

1346 

Slenlizing  room 

0.47 

058 

1 7 -Aug 

1353 

Kitchen  -  first  floor 

045 

061 

17-Aug 

1401 

Tanker  truck  supply 

0.57 

074 

1 7-Aug 

1540 

Tanker  tnjck  supply 

0.91 

0  97 

17-Aug 

1649 

Day  hospital 

0.81 

0.97 

17-Aug 

1653 

Stenlizmq  room 

0.11 

0.24 

17-Aug 

1659 

Kitchen  -  first  floor 

0,13 

0.24 

17-Aug 

1704 

Nurses  station  -  second  floor 

0.26 

036 

18- Aug 

1049 

Tanker  truck  supply 

084 

0.98 

18-Aug 

1058 

Day  hospital 

0.80 

0.96 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

18-Aug 

1105 

Sterilizing  room 

0.38 

0.51 

18- Aug 

1109 

Kitchen  -  first  floor 

0.37 

053 

18-Aug 

1114 

Nurses  station  -  second  floor 

034 

0.49 

1 8-Aug 

1301 

Day  hospital 

077 

0.90 

18-Aug 

1306 

Sterilizing  room 

037 

047 

18-Aug 

1313 

Kitchen  -  first  floor 

0.38 

0.51 

18-Aug 

1317 

Nurses  station  -  second  floor 

0.41 

0.54 

18-Aug 

1327 

Tanker  truck  supply 

0.61 

0.88 

18-Aug 

1627 

Tanker  truck  supply 

0.80 

1  01 

18-Aug 

1634 

Day  hospital 

075 

1.08 

18-Aug 

1638 

Stenlizing  room 

0.21 

0.42 

18-Aug 

1642 

Kitchen  -  first  floor 

0.23 

0.51 

18-Aug 

1648 

Nurses  station  -  second  floor 

021 

040 

19-Aug 

1021 

Tanker  truck  supply 

0.79 

0.87 

19-Aug 

1030 

Day  hospital 

0.73 

089 

19-Aug 

1040 

Kitchen  -  first  floor 

036 

046 

19-Aug 

1045 

Nurses  station  -  second  floor 

0.31 

0.45 

19-Aug 

1305 

Stenlizing  room 

0.34 

0.48 

19-Aug 

1325 

Day  hospital 

0.61 

0  70 

19-Aug 

1330 

Sterilizing  room 

0.09 

0.19 

19-Aug 

1334 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

0.15 

19-Aug 

1338 

Nurses  staton  -  second  floor 

0.06 

0.14 

19-Aug 

1409 

Tanker  taick  supply 

0.86 

0.95 

19-Aug 

1640 

Tanker  tmck  supply 

0.67 

0.81 

19-Auq 

1650 

Day  hospital 

0.64 

0.80 

19-Aug 

1658 

Stenlizing  room 

0.07 

0.15 

19-Aug 

1705 

Kitchen  -  first  floor 

0.04 

015 

19-Aug 

1711 

Nurses  station  -  second  floor 

006 

0.14 

20-Aug 

1020 

Tanker  truck  supply 

0,77 

092 

20-Aug 

1029 

Day  hospital 

065 

071 

20-Aug 

1034 

Stenlizing  room 

008 

0.21 

20-Aug 

1040 

Kitchen  -  first  floor 

0.14 

028 

20-Auq 

1044 

Nurses  station  -  second  floor 

0.10 

0.25 

20-Aug 

1330 

Day  hospital 

0.71 

097 

20-Aug 

1334 

Stenlizing  room 

0.09 

0.23 

20-Aug 

1339 

Kitchen  -  first  floor 

007 

0.26 

20-Aug 

1344 

Nurses  station  •  second  floor 

0.15 

0.32 

20-Aug 

1350 

Tanker  truck  supply 

0  73 

0.86 

20-Aug 

1622 

Tanker  truck  supply 

089 

1.06 

20-Aug 

1627 

Stenlizing  room 

0.07 

0.24 

20-Aug 

1633 

Kitchen  -  first  floor 

007 

0.11 

20-Aug 

1635 

Nurses  station  -  second  floor 

0.09 

0.23 

20-Aug 

1643 

Day  hospital 

0  70 

1.00 

21-Aug 

1025 

Tanker  truck  supply 

1.10 

1.23 

21 -Aug 

1036 

Day  hospital 

1  02 

1  19 

21-Aug 

1040 

Sterilizing  room 

074 

0.92 

21-Aug 

1044 

Kitchen  -  first  floor 

072 

0  90 

21-Aug 

1054 

Nurses  station  -  second  floor 

0.71 

0  90 

21-Aug 

1329 

Day  hospital 

0.83 

1.02 

21-Aug 

1332 

Stenlizing  room 

0  62 

0.68 

21-Aug 

1338 

Kitchen  -  first  floor 

0.55 

066 

21-Aug 

1341 

Nurses  staUon  -  second  floor 

057 

0.67 

I   21 -Aug 

1410 

Tanker  truck  supply 

0  99 

1.10 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15.  2000 
Walkerton  Hospital 


Bruceiea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

21 -Aug 

1600 

Tanker  truck  supply 

088 

1,08 

21 -Aug 

1609 

Day  hospital 

096 

1.14 

21 -Aug 

1614 

Kitchen  -  first  floor 

0.35 

0.50 

21 -Aug 

1619 

Nurses  station  -  second  floor 

0.28 

0.47 

21 -Aug 

1629 

Sterilizing  room 

0.31 

047 

22-Aug 

1045 

Tanker  truck  supply 

0.96 

1.08 

22-Auq 

1055 

Day  hospital 

096 

1.07 

22-Aug 

1100 

Slenlizing  room 

0.36 

0.49 

22-Aug 

1105 

Kitchen  -  first  floor 

0.51 

0.61 

22-Aug 

1115 

Nurses  station  -  second  floor 

0,52 

0.62 

22-Aug 

1335 

Tanker  taick  supply 

087 

1.05 

22-Aug 

1345 

Day  hospital 

0.77 

0.96 

22-Aug 

1352 

Stentizing  room 

0.45 

0.58 

22-Aug 

1356 

Kitchen  -  first  floor 

0,22 

0.33 

22-Aug 

1402 

Nurses  station  -  second  floor 

0.24 

0.36 

22-Aug 

1630 

Tanker  truck  supply 

0.96 

1.12 

22-Aug 

1645 

Day  hospital 

0,90 

1.12 

22-Aug 

1650 

Stenlizing  room 

0.24 

0.34 

22-Aug 

1656 

Kitchen  -  first  floor 

0.21 

0.37 

22-Aug 

1702 

Nurses  station  -  second  floor 

0.20 

0.34 

23-Aug 

1022 

Tanker  truck  supply 

0.81 

1  06 

23-Aug 

1046 

Day  hospital 

0.85 

1  06 

23-Aug 

1051 

Sterilizing  room 

0.60 

0.68 

23-Aug 

1056 

Kitchen  -  first  floor 

056 

0.74 

23-Aug 

1101 

Nurses  station  -  second  floor 

050 

064 

23-Aug 

1328 

Day  hospital 

0.96 

1.11 

23-Aug 

1332 

Stenlizing  room 

046 

062 

23-Aug 

1339 

Kitchen  -  first  floor 

036 

0.48 

23-Aug 

1345 

Nurses  station  -  second  floor 

0.54 

062 

23-Aug 

1400 

Tanker  taick  supply 

077 

088 

23-Aug 

1642 

Tanker  truck  supply 

076 

096 

23-Aug 

1652 

Day  hospital 

0.61 

0.77 

23-Aug 

1700 

Stenlizing  room 

025 

0.37 

23-Auq 

1705 

Kitchen  -  first  floor 

0.20 

032 

23-Aug 

1710 

Nurses  station  -  second  floor 

0  13 

023 

24-Aug 

1027 

Tanker  truck  supply 

0  77 

0.95 

24-Aug 

1035 

Day  hospital 

073 

0.90 

24-Aug 

1039 

Stenlizing  room 

0.35 

0.51 

24-Aug 

1043 

Kitchen  -  first  floor 

036 

0.53 

24-Aug 

1046 

Nurses  station  ■  second  floor 

0  40 

0.54 

24-Aug 

1329 

Nurses  station  -  second  floor 

024 

0.33 

24-Aug 

1337 

Day  hospital 

0.81 

1  00 

24.Aug 

1341 

Sterilizing  room 

0  46 

061 

24-Aug 

1345 

Kitchen  •  first  floor 

0.50 

062 

24-Aug 

1355 

Tanker  truck  supply 

0.94 

1  09 

24-Aug 

1635 

Tanker  truck  supply 

091 

1  12 

24-Aug 

1647 

Day  hospital 

0  87 

1  09 

24-Aug 

1658 

Stenlizing  room 

0.32 

0.45 

24-Aug 

1706 

Kitchen  -  first  floor 

025 

035 

24-Aug 

1711 

Nurses  station  -  second  floor 

0,24 

0.36 

25-Aug 

1020 

Tanker  truck  supply 

0  80 

0  87 

25-Aug 

1034 

Day  hospital 

0  73 

093 

25-Aug 

1041 

Stenlizing  room 

0  49 

0.63 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 

Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

25-Aug 

1049 

Kilcfien  -  first  floor 

0.32 

0.65 

25- Aug 

1055 

Nurses  station  -  second  floor 

045 

060 

25-Aug 

1333 

Nurses  station  -  second  floor 

0.20 

0.34 

25-Aug 

1339 

Day  fiospltal 

0.79 

0.98 

25-Aug 

1345 

Stenlizing  room 

043 

0.54 

25-Aug 

1349 

Kitchen  -  first  floor 

0.40 

0.52 

25-Aug 

1356 

Tanker  truck  supply 

0.86 

0.95 

25-Aug 

1608 

Tanker  truck  supply 

087 

0.98 

25-Aug 

1613 

Day  hospital 

0.79 

1.02 

25-Aug 

1617 

Sterilizing  room 

0.33 

050 

25-Aug 

1621 

Kitchen  -  first  floor 

0.21 

0.33 

25-Aug 

1625 

Nurses  station  -  second  floor 

0.28 

048 

26-Aug 

1023 

Tanker  truck  supply 

0.70 

083 

26-Aug 

1033 

Day  hospital 

0.45 

0.57 

26-Auq 

1037 

Sterilizing  room 

0.34 

0.49 

26-Aug 

1041 

Kitchen  -  first  floor 

0.37 

052 

26-Aug 

1045 

Nurses  station  -  second  floor 

0.35 

0.46 

26-Aug 

1333 

Nurses  station  -  second  floor 

0.06 

0.21 

26-Aug 

1345 

Day  hospital 

0.58 

0.74 

26-Aug 

1349 

Sterilizing  room 

0.08 

0.17 

26-Aug 

1353 

Kitchen  -  first  floor 

0,07 

0.17 

26-Auq 

1401 

Tanker  truck  supply 

0.40 

0.59 

26-Aug 

1603 

Day  hospital 

0.45 

065 

26-Aug 

1607 

Stenlizing  room 

0.07 

0.20 

26-Aug 

1614 

Kitchen  -  first  floor 

0.06 

0.14 

26-Aug 

1620 

Nurses  station  -  second  floor 

0.06 

0.19 

26-Aug 

1627 

Tanker  truck  supply 

0.66 

0  92 

27-Auq 

1100 

Tanker  taick  supply 

0.73 

0.91 

27-Aug 

1115 

Day  hospital 

0.25 

0.36 

27-Aug 

1120 

Stenlizing  room 

0.29 

040 

27-Aug 

1124 

Kitchen  -  first  floor 

0.24 

037 

27-Auq 

1127 

Nurses  station  -  second  floor 

025 

0.36 

27-Aug 

1326 

Day  hospital 

062 

077 

27-Aug 

1332 

Sterilizing  room 

023 

0.36 

27-Auq 

1337 

Kitchen  -  first  floor 

0.07 

018 

27.Aug 

1343 

Nurses  station  -  second  floor 

Oil 

0  15 

27-Aug 

1348 

Tanker  truck  supply 

063 

080 

27-Aug 

1423 

Stenlizing  room 

0.09 

0.31 

27.Aug 

1428 

Kitchen  -  first  floor 

008 

0  18 

27-Aug 

1433 

Nurses  station  -  second  floor 

0  07 

023 

27-Auq 

1612 

Tanker  truck  supply 

0  70 

0.87 

27-Aug 

1618 

Day  hospital 

0.44 

0  74 

28-Aug 

1008 

Tanker  tnjck  supply 

0,95 

1.07 

28-Aug 

1033 

Day  hospital 

0.93 

1.08 

28-Auq 

1038 

Sterilizing  room 

0  50 

0  66 

28-Aug 

1052 

Kitchen  -  first  floor 

0  53 

0  66 

28-Aug 

1057 

Nurses  station  -  second  floor 

0  52 

0.62 

28-Aug 

1342 

Day  hospital 

0.83 

0  98 

28-Aug 

1353 

Stenlizing  room 

0  43 

0.57 

28-Aug 

1356 

Kitchen  -  first  floor 

013 

0.24 

28-Aug 

1400 

Nurses  station  -  second  floor 

0  16 

0  30 

28-Auq 

1407 

Tanker  truck  supply 

0.73 

089 

28-Auq 

1551 

Tanker  truck  supply 

0.88 

1.08 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mgrt.) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

28-Aug 

1559 

Day  hospital 

086 

1.06 

28-Aug 

1602 

Sleniizing  room 

0.35 

0.53 

28-Aug 

1607 

Kitchen  -  first  floor 

0.21 

0  43 

28-Aug 

1612 

Nurses  station  -  second  floor 

0.32 

0.50 

29-Aug 

1042 

Tanker  tnjck  supply 

0.91 

1.04 

29-Aug 

1052 

Day  hospital 

0.95 

109 

29-Aug 

1101 

Sterilizing  room 

031 

0.41 

29-Aug 

1105 

Kitchen  -  first  floor 

018 

0-24 

29-Aug 

1109 

Nurses  station  -  second  floor 

0.54 

0.64 

29-Aug 

1330 

Day  hospital 

0.91 

1.03 

29-Aug 

1336 

Stenlizing  room 

0-48 

0.61 

29-Aug 

1340 

Kitchen  -  first  floor 

0.17 

0.28 

29-Aug 

1344 

Nurses  station  -  second  floor 

019 

0.26 

29-Aug 

1353 

Kitchen  -  first  floor 

1.01 

1.18 

29-Aug 

1541 

Tanker  taick  supply 

0.78 

096 

29-Aug 

1546 

Day  hospital 

068 

0.96 

29-Aug 

1552 

Sterilizing  room 

0.30 

0.51 

29-Aug 

1556 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

0.37 

29-Aug 

1601 

Nurses  station  -  second  floor 

0.30 

049 

30-Aug 

1030 

Tanker  truck  supply 

0.76 

0.93 

30-Aug 

1043 

Day  hospital 

0.76 

0.93 

30-Aug 

1047 

Sterilizing  room 

0.38 

0.49 

30-Aug 

1051 

Kitchen  -  first  floor 

0.43 

0.54 

30-Aug 

1056 

Nurses  station  -  second  floor 

0.33 

0.44 

30-Aug 

1322 

Tanker  truck  supply 

0.98 

1.08 

30-Auq 

1336 

Nurses  station  -  second  floor 

0.26 

047 

30-Aug 

1342 

Day  hospital 

1  00 

1  18 

30-Aug 

1348 

Sterilizing  room 

0  57 

0.68 

30-Auq 

1352 

Kitchen  -  first  floor 

0  42 

0  62 

30-Aug 

1537 

Tanker  truck  supply 

0  72 

0.83 

30-Auq 

1542 

Day  hospital 

0  62 

086 

30-Aug 

1545 

Stenlizing  room 

0.32 

048 

30-Aug 

1549 

Kitchen  .  first  floor 

0.26 

0  47 

30-Aug 

1554 

Nurses  station  -  second  floor 

0  31 

0  43 

31 -Aug 

1010 

Tanker  truck  supply 

0  80 

087 

31-Aug 

1027 

Day  hospital 

0  65 

0.74 

31-Auq 

1030 

Sterilizing  room 

0.25 

045 

31-Aug 

1034 

Kitchen  -  first  floor 

0  21 

0.42 

31-Aug 

1039 

Nurses  station  -  second  floor 

0.23 

0.37 

31-Aug 

1317 

Tanker  truck  supply 

0  57 

0.72 

31-Aug 

1326 

Day  hospital 

0  80 

0.97 

31-Aug 

1334 

Stenlizing  room 

018 

028 

31-Aug 

1337 

Kitchen  -  first  floor 

013 

0.24 

31-Aug 

1342 

Nurses  station  -  second  floor 

0  07 

0.21 

31-Aug 

1600 

Tanker  truck  supply 

0  89 

1  10 

31-Aug 

1607 

Day  hospital 

0.87 

1  04 

31-Aug 

1612 

Stenlizing  room 

006 

034 

31-Aug 

1616 

Kitchen  -  first  floor 

0  15 

0.26 

31-Aug 

1622 

Nurses  station  -  second  floor 

008 

042 

01 -Sep 

1030 

Day  hospital 

0  77 

0.79 

01-Sep 

1036 

Stenlizing  room 

058 

0.60 

01 -Sep 

1044 

Kitchen  -  first  floor 

0  48 

051 

01-Sep 

1049 

Nurses  station  -  second  floor 

0.38 

0.55 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
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DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

01 -Sep 

1053 

Tanker  truck  supply 

0.81 

093 

01 -Sep 

1335 

Day  hospital 

0,65 

0,71 

01 -Sep 

1339 

Sterilizing  room 

053 

0  74 

01 -Sep 

1346 

Kitcfien  -  first  floor 

025 

0,32 

01 -Sep 

1350 

Nurses  station  -  second  floor 

0  30 

032 

01 -Sep 

1355 

Tanker  truck  supply 

0  76 

083 

01 -Sep 

1607 

Tanker  truck  supply 

0  70 

0  89 

01 -Sep 

1616 

Day  hospital 

0,62 

087 

01 -Sep 

1620 

Stenlizinq  room 

0,25 

044 

01-Sep 

1624 

Kitchen  -  first  floor 

023 

0  42 

01 -Sep 

1633 

Nurses  station  -  second  floor 

0,25 

043 

02-Sep 

1010 

Tanker  truck  supply 

0,65 

0.83 

02-Sep 

1018 

Day  hospital 

0,22 

0,38 

02-Sep 

1023 

Stenlizinq  room 

031 

0  40 

02-Sep 

1027 

Kitchen  -  first  floor 

0,22 

041 

02-Sep 

1033 

Nurses  station  -  second  floor 

0,30 

034 

02-Sep 

1329 

Nurses  station  -  second  floor 

0,10 

022 

02-Sep 

1342 

Day  hospital 

0,71 

0,89 

02-Sep 

1346 

Sterilizing  room 

0,03 

0  13 

02-Sep 

1350 

Kitchen  -  first  floor 

0,05 

015 

02-Sep 

1400 

Tanker  truck  supply 

068 

078 

02-Sep 

1558 

Tanker  truck  supply 

070 

086 

02-Sep 

1607 

Day  hospital 

0.52 

0  65 

02-Sep 

1611 

Sterilizing  room 

0,10 

022 

02-Sep 

1615 

Kilchen  -  first  floor 

0  07 

014 

02-Sep 

1618 

Nurses  station  -  second  floor 

0  10 

021 

03-Sep 

1010 

Tanker  truck  supply 

0  57 

0  70 

03-Sep 

1020 

Day  hospital 

017 

044 

03-Sep 

1025 

Stenlizinq  room 

023 

034 

03-Sep 

1030 

Kitchen  -  first  floor 

023 

0  33 

03-Sep 

1035 

Nurses  station  -  second  floor 

0  19 

0  31 

03-Sep 

1325 

Nurses  station  -  second  floor 

0  02 

0  14 

03-Sep 

1329 

Kitchen  -  first  floor 

0  03 

012 

03-Sep 

1336 

Sterilizing  room 

0  05 

0  14 

03-Sep 

1344 

Day  hospital 

058 

0  72 

03-Sep 

1351 

Tanker  truck  supply 

061 

0  76 

03-Sep 

1553 

Tanker  truck  supply 

0  70 

068 

03-Sep 

1602 

Day  hospital 

0,57 

0  79 

03-Sep 

1606 

Stenlizinq  room 

007 

0  14 

03-Sep 

1609 

Kitchen  -  first  floor 

005 

0  14 

03-Sep 

1615 

Nurses  station  -  second  floor 

0  05 

015 

04-Sep 

1030 

Tanker  truck  supply 

071 

0  76 

04-Sep 

1040 

Day  hospital 

0,55 

0  71 

04-Sep 

1044 

Sterilizing  room 

0,22 

0  38 

04-Sep 

1048 

Kitchen  -  first  floor 

0,20 

0,35 

04-Sep 

1053 

Nurses  station  -  second  floor 

0  19 

0,34 

04-Sep 

1333 

Tanker  truck  supply 

0  86 

0  97 

04-Sep 

1348 

Day  hospital 

084 

0  85 

04-Sep 

1353 

Stenlizinq  room 

0,19 

031 

04-Sep 

1357 

Kitchen  -  first  floor 

0  16 

0  22 

04-Sep 

1402 

Nurses  station  -  second  floor 

020 

0,30 

04-Sep 

1600 

Tanker  truck  supply 

064 

079 

04-Sep 

1606 

Day  hospital 

0  46 

0,59 
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DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

[man.) 

04-Sep 

1609 

Slenlizinq  room 

0.05 

0.15 

04-Sep 

1614 

Kitchen  -  firsi  floor 

0,06 

0  15 

04-Sep 

1621 

Nurses  station  -  second  floor 

0  10 

018 

05-Sep 

1029 

Tanker  truck  supply 

0.71 

0.88 

05-Sep 

1039 

Stenlizmg  room 

042 

0.54 

05-Sep 

1043 

Kitchen  -  first  floor 

0.39 

0.50 

05-Sep 

1048 

Nurses  station  -  second  floor 

0.23 

041 

05-Sep 

1054 

Day  hospital 

0.78 

0.91 

05-Sep 

1339 

Tanker  truck  supply 

0.70 

0.90 

05-Sep 

1350 

Day  hospital 

080 

0.95 

05-Sep 

1354 

Stenlizing  room 

040 

0.57 

05-Sep 

1359 

Kitchen  -  first  floor 

0  43 

0.56 

05-Sep 

1407 

Nurses  station  -  second  floor 

0.30 

0.57 

05-Sep 

1614 

Day  hospital 

0.75 

0.86 

05-Sep 

1620 

Kitchen  -  first  floor 

0.39 

0.46 

05-Sep 

1623 

Nurses  station  -  second  floor 

0.33 

0.45 

05-Sep 

1625 

Stenlizing  room 

0.40 

0.48 

05-Sep 

1633 

Tanker  truck  supply 

0.86 

1.02 

06-Sep 

131 

Tanker  tnjck  supply 

061 

068 

06-Sep 

1009 

Tanker  tnjck  supply 

0.76 

083 

06-Sep 

1015 

Day  hospital 

0.77 

086 

06-Sep 

1021 

Stenlizing  room 

0.31 

0.56 

06-Sep 

1026 

Kitchen  -  first  floor 

0.18 

035 

06-Sep 

1031 

Nurses  station  ■  second  floor 

0.45 

056 

06-Sep 

1347 

Day  hospital 

0.62 

0.70 

06-Sep 

1351 

Stenlizing  room 

0-49 

0.57 

06-Sep 

1357 

Kitchen  -  first  floor 

0.21 

0.33 

06-Sep 

1405 

Nurses  station  -  second  floor 

0.34 

0.39 

06-Sep 

1420 

Day  hospital 

0.68 

0.83 

06-Sep 

1426 

Stenlizing  room 

0.25 

0.38 

06-Sep 

1430 

Kitchen  -  first  floor 

023 

0.35 

06-Sep 

1433 

Nurses  station  -  second  floor 

0.23 

038 

06-Sep 

1437 

Tanker  truck  supply 

0.77 

0.96 

07-Sep 

1027 

Tanker  tnjck  supply 

080 

088 

07-Sep 

1038 

Day  hospital 

080 

0.93 

07-Sep 

1043 

Stenlizing  room 

0.50 

0.57 

07-Sep 

1047 

Kitchen  -  first  floor 

047 

0.52 

07-Sep 

1051 

Nurses  station  -  second  floor 

045 

0.60 

07-Sep 

1330 

Day  hospital 

0.60 

0.78 

07-Sep 

1335 

Stenlizing  room 

0.35 

0.48 

07-Sep 

1344 

Kitchen  -  first  floor 

0.33 

048 

07-Sep 

1348 

Nurses  station  -  second  floor 

0.33 

045 

07-Sep 

1352 

Tanker  tnjck  supply 

077 

0.96 

07-Sep 

1623 

Day  hospital 

0.52 

0  66 

07-Sep 

1628 

Stenlizing  room 

0.35 

046 

07-Sep 

1631 

Kitchen  -  first  floor 

0.14 

0.28 

07-Sep 

1635 

Nurses  station  -  second  floor 

Oil 

025 

07-Sep 

1640 

Tanker  truck  supply 

072 

085 

08-Sep 

1030 

Tanker  truck  supply 

070 

089 

08-Sep 

1039 

Day  hospital 

0.69 

0.85 

08-Sep 

1045 

Stenlizing  room 

0.26 

0.39 

08-Sep 

1057 

Kitchen  -  first  floor 

0.13 

0.20 

08-Sep 

1101 

Nurses  station  -  second  floor 

0.19 

0.28 

i 
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DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPUNG  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

08-Sep 

1322 

Tanker  truck  supply 

076 

0.96 

08-Sep 

1328 

Day  hospital 

069 

0.86 

08-Sep 

1334 

Stenlizing  room 

0.36 

052 

08-Sep 

1344 

Kitchen  -  first  floor 

0.19 

0.33 

08-Sep 

1350 

Nurses  station  -  second  floor 

0.30 

0.45 

08-Sep 

1621 

Day  hospital 

0.87 

1.08 

08-Sep 

1625 

Stenlizing  room 

0.16 

0.28 

08-Sep 

1630 

Kitchen  -  first  floor 

0.19 

0.28 

08-Sep 

1636 

Nurses  station  -  second  floor 

0.36 

0.40 

08-Sap 

1640 

Tanker  truck  supply 

0.93 

109 

09-Sep 

1018 

Tanker  truck  supply 

0.69 

0  86 

09-Sep 

1027 

Day  hospital 

0.68 

0.81 

09-Sep 

1034 

Sterilizing  room 

023 

0.34 

09-Sep 

1038 

Kitchen  -  first  floor 

0.06 

023 

09-Sep 

1042 

Nurses  station  -  second  floor 

0.24 

0.37 

09-Sep 

1344 

Day  hospital 

0.73 

0.92 

09-Sep 

1348 

Sterilizing  room 

0.10 

0.19 

09-Sep 

1354 

Kitchen  -  first  floor 

0.08 

0.21 

09-Sep 

1357 

Nurses  station  -  second  floor 

0.07 

021 

09-Sep 

1409 

Tanker  truck  supply 

0.63 

0  74 

09-Sep 

1720 

Day  hospital 

0,55 

0.71 

09-Sep 

1725 

Sterilizing  room 

0.05 

015 

09-Sep 

1729 

Kitchen  -  first  floor 

0.09 

0.21 

09-Sep 

1732 

Nurses  station  -  second  floor 

0.06 

0.16 

09-Sep 

1737 

Tanker  truck  supply 

0.83 

0.98 

10-Sep 

1020 

Tanker  truck  supply 

0.84 

1.04 

10-Sep 

1031 

Day  hospital 

0.73 

0.80 

10-Sep 

1036 

Stenlizing  room 

0.40 

0.54 

10-Sep 

1041 

Kitchen  -  first  floor 

030 

0.51 

10-Sep 

1045 

Nurses  station  -  second  floor 

0.35 

0  51 

10-Sep 

1318 

Day  hospital 

071 

086 

10-Sep 

1322 

Stenlizing  room 

0.24 

0,37 

10-Sep 

1328 

Kitchen  -  first  floor 

0.30 

0  37 

10-Sep 

1334 

Nurses  station  -  second  floor 

0.28 

0.34 

10-Sep 

1345 

Tanker  truck  supply 

0.68 

0  74 

10-Sep 

1705 

Stenlizing  room 

0.02 

0  15 

10-Sep 

1707 

Day  hospital 

0.30 

048 

10-Sep 

1709 

Kitchen  -  first  floor 

005 

013 

10-Sep 

1713 

Nurses  station  -  second  floor 

004 

0.11 

10-Sep 

1725 

Tanker  truck  supply 

0  95 

110 

11-Sep 

1038 

Tanker  loick  supply 

0  93 

1  17 

11 -Sep 

1106 

Day  hospital 

0.92 

1  12 

1 1 -Sep 

1111 

Sterilizing  room 

0  49 

068 

11-Sep 

1117 

Kitchen  -  first  floor 

0  36 

0  44 

11-Sep 

1123 

Nurses  station  -  second  floor 

053 

066 

11-Sep 

1341 

Tanker  taick  supply 

0  74 

0  95 

11-Sep 

1348 

Day  hospital 

0  85 

0  95 

11-Sep 

1406 

Stenlizing  room 

0  43 

0.58 

11-Sep 

1410 

Kitchen  -  first  floor 

032 

0  46 

11-Sep 

1416 

Nurses  station  ■  second  floor 

0  39 

0.58 

11-Sep 

1707 

Day  hospital 

076 

0.89 

11-Sep 

1711 

Stenlizing  room 

0.04 

0.22 

11-Sep 

1716 

Kitchen  -  first  floor 

0.05 

018 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 

Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

11 -Sep 

1720 

Nurses  station  -  second  floor 

0.11 

0.19 

11 -Sep 

1727 

Tanker  tnjck  supply 

0.92 

1.08 

12-Sep 

1005 

Tanker  truck  supply 

0.89 

1  10 

12-Sep 

1015 

Day  hospital 

091 

1.11 

12-Sep 

1023 

Stenlizing  room 

016 

0,44 

12-Sep 

1027 

Kitchen  -  first  floor 

0.23 

0.43 

12-Sep 

1033 

Nurses  station  -  second  floor 

0.20 

0.38 

12-Sep 

1427 

Day  hospital 

0.96 

1,13 

12-Sep 

1433 

Stenlizing  room 

0.51 

064 

12-Sep 

1436 

Kitchen  -  first  floor 

0  48 

062 

12-Sep 

1445 

Nurses  station  -  second  floor 

0.44 

0.53 

12-Sep 

1452 

Tanker  tnjck  supply 

0.99 

1.15 

12-Sep 

1714 

Day  hospital 

0.93 

1.08 

12-Sep 

1720 

Slenlizing  room 

0.23 

0.37 

12-Sep 

1727 

Kitchen  -  first  floor 

0.38 

0.43 

12-Sep 

1729 

Nurses  station  -  second  floor 

031 

043 

12-Sep 

1733 

Tanker  truck  supply 

1.01 

1.08 

13-Sep 

1116 

Tanker  taick  supply 

0.99 

1.13 

13-Sep 

1130 

Day  hospital 

0.99 

1.13 

13-Sep 

1136 

Stenlizing  room 

0.78 

1.21 

13-Sep 

1144 

Kitchen  -  first  floor 

0.38 

0.42 

13-Sep 

1151 

Nurses  station  -  second  floor 

055 

0.94 

13-Sep 

1330 

Tanker  tnjck  supply 

095 

1.07 

13-Sep 

1339 

Day  hospital 

090 

1.03 

13-Sep 

1343 

Stenlizing  room 

048 

0.68 

13-Sep 

1353 

Kitchen  -  first  floor 

0.39 

0.47 

13-Sep 

1358 

Nurses  station  -  second  floor 

020 

056 

13-Sep 

1716 

Day  hospital 

0.85 

1.08 

13-Sep 

1723 

Sterilizing  room 

010 

0.22 

13-Sep 

1727 

Kitchen  -  first  floor 

0.15 

0.25 

13-Sep 

1731 

Nurses  station  -  second  floor 

0.05 

0.17 

13-Sep 

1736 

Tanker  truck  supply 

1.03 

1.20 

14-Sep 

1046 

Tanker  truck  supply 

0.98 

1.17 

14-Sep 

1054 

Day  hospital 

0  79 

1.07 

14-Sep 

1102 

Stenlizing  room 

044 

063 

14-Sep 

1107 

Kitchen  -  first  floor 

0.43 

058 

14-Sep 

1113 

Nurses  station  -  second  floor 

0.54 

0.69 

14-Sep 

1332 

Day  hospital 

1.08 

1  26 

14-Sep 

1336 

Sterilizing  room 

0  55 

070 

U-Sep 

1342 

Kitchen  -  first  floor 

054 

067 

14-Sep 

1346 

Nurses  station  -  second  floor 

0.51 

0  63 

14-Sep 

1350 

Tanker  truck  supply 

0.98 

1  13 

14-Sep 

1738 

Tanker  tnjck  supply 

0  99 

1  13 

14-Sep 

1750 

Day  hospital 

0.95 

1.31 

14-Sep 

1754 

Stenlizing  room 

022 

039 

14-Sep 

1758 

Kitchen  -  first  floor 

022 

0.35 

14-Sep 

1802 

Nurses  station  -  second  floor 

0.20 

043 

15-Sep 

954 

Tanker  tnjck  supply 

0,96 

0.99 

15-Sep 

1003 

Day  hospital 

0.77 

1  02 

15-Sep 

1009 

Sterilizing  room 

0  59 

0.68 

15-Sep 

1016 

Kitchen  -  first  floor 

0.55 

064 

15-Sep 

1022 

Nurses  station  -  second  floor 

0.53 

067 

15-Sep 

1338 

Tanker  truck  supply 

0.88 

1.01 

WALKERTON  HOSPITAL  &  BRUCELEA  HAVEN 
FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  7  TO  SEPTEMBER  15,  2000 
Walkerton  Hospital 


Brucelea  Haven 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mgn.) 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

15-Sep 

1344 

Day  hospital 

0.79 

0.98 

15-Sep 

1348 

Steniizing  room 

046 

0.62 

15-Sep 

1352 

Kitchen  -  first  floor 

0.39 

0.55 

15-Sep 

1357 

Nurses  staUon  -  second  floor 

0.45 

058 

15-Sep 

1724 

Tanker  injck  supply 

0.78 

0.89 

15-Sep 

1731 

Day  hospital 

0.50 

0.78 

15-Sep 

1734 

Stenlizinq  room 

018 

0.37 

15-Sep 

1738 

Kitchen  -  first  floor 

022 

0.36 

15-Sep 

1743 

Nurses  station  -  second  floor 

0  09 

0.57 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

10-Jun 

950 

Laundry  room 

0.01 

0.09 

10-Jun 

1000 

Room  #312 

0.03 

0.06 

10-Jun 

1045 

Kitchen 

0.02 

0.09 

10-Jun 

1535 

Room  #312 

0.40 

0.58 

10-Jun 

1540 

Laundry  room 

0.26 

062 

10-Jun 

1545 

Kitchen 

0.15 

0.28 

11-Jun 

1105 

Room  #312 

0.03 

0.07 

11-Jun 

1110 

Tanker  truck  supply 

0.04 

0.18 

11-Jun 

1118 

Kitchen 

0.02 

0.08 

11-Jun 

1121 

Laundry  room 

0.04 

0.10 

11-Jun 

1614 

Tanker  truck  supply 

0.10 

0.13 

11-Jun 

1622 

Laundry  room 

0.08 

0.16 

11-Jun 

1628 

Kitchen 

0.05 

0.14 

11-Jun 

1635 

Room  #312 

0.06 

0.23 

12-Jun 

820 

Tanker  truck  supply 

0.00 

0.09 

12-Jun 

825 

Kitchen 

0.01 

0.05 

12-Jun 

830 

Laundry  room 

0.02 

0.05 

12-Jun 

833 

Room  #312 

0.01 

0.08 

12-Jun 

1832 

Laundry  room 

0.03 

0.06 

12-Jun 

1838 

Kitchen 

0.02 

0.07 

12-Jun 

1844 

Room  #312 

0.02 

0.06 

12-Jun 

1850 

Tanker  truck  supply 

0.02 

0.07 

13-Jun 

1036 

Kitchen 

0.26 

0.48 

13-Jun 

1043 

Room  #312 

0.34 

0.48 

13-Jun 

1047 

Laundry  room 

0.31 

0.46 

13-Jun 

1054 

Tanker  truck  supply 

0.45 

0.61 

13-Jun 

1230 

Laundry  room 

0.26 

0.33 

13-Jun 

1240 

Krtchen 

0.13 

0.30 

13-Jun 

1255 

Room»  312 

0.16 

0.30 

13-Jun 

1300 

Tanker  truck  supply 

0.32 

0.46 

13-Jun 

1525 

Kitchen 

0.38 

0.49 

13-Jun 

1528 

Laundry  room 

0.46 

0.62 

13-Jun 

1533 

Room  #312 

0.50 

0.58 

13-Jun 

1540 

Tanker  truck  supply 

0.71 

0.86 

14-Jun 

1043 

Kitchen 

0.59 

0.67 

14-Jun 

1048 

Laundry  room 

0.64 

0.75 

14-Jun 

1052 

Room  #312 

0.63 

0.75 

14-Jun 

1100 

Tanker  truck  supply 

0.84 

0.86 

14-Jun 

1140 

Tanker  truck  supply 

0.71 

0.91 

14-Jun 

1150 

Laundry  room 

0.46 

0.64 

14-Jun 

1200 

Room  #312 

0.51 

0.60 

14-Jun 

1210 

Kitchen 

0.42 

0.59 

14-Jun 

1516 

Room  #312 

0.11 

0.37 

14-Jun 

1523 

Kitchen 

0.19 

0.37 

14-Jun 

1525 

Laundry  room 

0.23 

0.34 

14-Jun 

1533 

Tanker  truck  supply 

0.33 

0.48 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15.  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

15-Jun 

1035 

Tanker  truck  supply 

0.54 

0.64 

15-Jun 

1048 

Laundry  room 

0.30 

0.51 

15-Jun 

1100 

Kitchen 

0.32 

0.40 

15-Jun 

1115 

Room  #312 

0.34 

0.46 

15-Jun 

1633 

Tanker  truck  supply 

0.51 

0.67 

15-Jun 

1643 

Room  #312 

0.35 

0.46 

15-Jun 

1650 

Laundry  room 

0.31 

0.44 

15-Jun 

1655 

Kitchen 

0.31 

041 

16-Jun 

949 

Tanker  truck  supply 

0.49 

0.67 

16-Jun 

1000 

Kitchen 

0.39 

0.54 

16-Jun 

1009 

Laundry  room 

0.36 

0.50 

16-Jun 

1016 

Room  #312 

0.34 

0.44 

16-Jun 

1202 

Tanker  truck  supply 

0.74 

1.01 

16-Jun 

1210 

Kitchen 

0.55 

0.67 

16-Jun 

1216 

Room  #312 

0.62 

0.76 

16-Jun 

1223 

Laundry  room 

0.58 

0.76 

16-Jun 

1618 

Tanker  truck  supply 

0.55 

0.74 

16-Jun 

1633 

Kitchen 

0.26 

0.41 

16-Jun 

1637 

Laundry  room 

0.43 

0.55 

16-Jun 

1643 

Room  #312 

0.37 

0.51 

17-Jun 

926 

Tanker  truck  supply 

0.11 

0.24 

17-Jun 

938 

Kitchen 

0.09 

0.24 

17-Jun 

950 

Laundry  room 

0.04 

0.15 

17-Jun 

1001 

Room  #312 

0.12 

0.14 

17-Jun 

1640 

Kitchen 

0.24 

0.35 

17-Jun 

1650 

Room  #312 

0.34 

0.49 

17-Jun 

1702 

Laundry  room 

0.33 

0.42 

17-Jun 

1718 

Tanker  truck  supply 

0.75 

1.00 

18-Jun 

920 

Kitchen 

0.48 

0.78 

18-Jun 

930 

Laundry  room 

0.63 

0.74 

18-Jun 

940 

Room  #312 

0.52 

0.73 

18-Jun 

1002 

Tanker  truck  supply 

0.72 

0.96 

18-Jun 

1544 

Laundry  room 

0.51 

0.70 

18-Jun 

1551 

Kitchen 

0.68 

0.77 

18-Jun 

1556 

Room  #312 

0.03 

0.20 

18-Jun 

1604 

Tanker  tnjck  supply 

0.93 

1.13 

19-Jun 

958 

Tanker  tnjck  supply 

0.36 

0.49 

19-Jun 

1004 

Kitchen 

0.17 

0.25 

19-Jun 

1010 

Laundry  room 

0.17 

0.30 

19-Jun 

1019 

Room  #312 

0.16 

0.28 

19-Jun 

1330 

Tanker  truck  supply 

0.31 

0.36 

19-Jun 

1336 

Kitchen 

0.10 

0.16 

19-Jun 

1340 

Laundry  room 

0.11 

0.21 

19-Jun 

1345 

Room  #312 

0.08 

0.16 

19-Jun 

1612 

Tanker  truck  supply 

0.26 

0.36 

19-Jun 

1617 

Kitchen 

0.06 

0.18 

19-Jun 

1621 

Laundry  room 

0.10 

0.19 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

19-Jun 

1627 

Room  #312 

0.12 

0.20 

20-Jun 

853 

Tanker  truck  supply 

0.46 

0.61 

20-Jun 

900 

Kitchen 

0.22 

0.35 

20-Jun 

905 

Laundry  room 

0.33 

0.43 

20-Jun 

910 

Room  #312 

0.19 

0.36 

20-Jun 

1224 

Tanker  truck  supply 

0.46 

0.51 

20-Jun 

1235 

Kitchen 

0.06 

0.11 

20-Jun 

1240 

Laundry  room 

0.22 

0.29 

20-Jun 

1248 

Room  #312 

0.16 

0.21 

20-Jun 

1610 

Tanker  tnjck  supply 

0.72 

0.83 

20-Jun 

1617 

Kitchen 

0.37 

0.44 

20-Jun 

1622 

Laundry  room 

0.36 

0.44 

20-Jun 

1628 

Room  #312 

0.41 

0.52 

21-Jun 

905 

Tanker  truck  supply 

0.64 

0.72 

21-Jun 

908 

Kitchen 

0.31 

0.42 

21-Jun 

914 

Laundry  room 

0.34 

0.44 

21-Jun 

920 

Room  #312 

0.26 

0.35 

21-Jun 

1306 

Tanker  truck  supply 

0.71 

0.81 

21-Jun 

1311 

Kitchen 

0.34 

0.38 

21-Jun 

1316 

Laundry  room 

0.35 

0.43 

21-Jun 

1323 

Room  #312 

0.30 

0.38 

21-Jun 

1607 

Tanker  truck  supply 

0.66 

0.77 

21-Jun 

1612 

Kitchen 

0.33 

0.41 

21-Jun 

1618 

Room  #312 

0.30 

0.45 

21-Jun 

1624 

Laundry  room 

0.40 

0.56 

22-Jun 

847 

Tanker  truck  supply 

0.56 

0.67 

22-Jun 

853 

Kitchen 

0.41 

0.56 

22-Jun 

858 

Laundry  room 

0.41 

0.51 

22-Jun 

904 

Room  #312 

0.34 

0.47 

22-Jun 

1240 

Tanker  truck  supply 

0.53 

0.65 

22-Jun 

1245 

Kitchen 

0.28 

0.31 

22-Jun 

1253 

Laundry  room 

0.26 

0.37 

22-Jun 

1258 

Room  #312 

0.28 

0.38 

22-Jun 

1548 

Tanker  truck  supply 

0.90 

1.01 

22-Jun 

1554 

Kitchen 

0.62 

0.78 

22-Jun 

1559 

Room  #312 

0.62 

0.78 

22-Jun 

1605 

Laundry  room 

0.46 

0.56 

23-Jun 

850 

Tanker  truck  supply 

0.60 

0.70 

23-Jun 

854 

Kitchen 

0.34 

0.47 

23-Jun 

900 

Laundry  room 

0.38 

0.44 

23-Jun 

905 

Room  #312 

0.40 

0.49 

23-Jun 

1257 

House  keeping  room 

0.92 

1.02 

23-Jun 

1305 

Laundry  room 

0.29 

0.38 

23-Jun 

1309 

Kitchen 

0.46 

0.68 

23-Jun 

1315 

Room  #312 

0.66 

0.73 

23-Jun 

1614 

Room  #312 

0.09 

0.13 

23-Jun 

1620 

Kitchen 

0,42 

0.55 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

23-Jun 

1625 

Laundry  roonn 

051 

0.58 

23-Jun 

1632 

House  keeping  room 

0.81 

1.03 

24-Jun 

902 

House  keeping  room 

0.65 

0.79 

24-Jun 

907 

Kitchen 

0.15 

0.20 

24-Jun 

909 

Laundry  room 

0.23 

029 

24-Jun 

925 

Room  #312 

0.17 

24-Jun 

1345 

House  keeping  room 

0.58 

0.75 

24-Jun 

1350 

Kitchen 

0.21 

0.43 

24-Jun 

1355 

Room  #312 

0.32 

0.36 

24-Jun 

1402 

Laundry  room 

0.21 

0.34 

24-Jun 

1617 

House  keeping  room 

0.52 

0.70 

24-Jun 

1621 

Laundry  room 

0.28 

0.39 

24-Jun 

1625 

Kitchen 

0.34 

0.36 

24-Jun 

1630 

Room  #312 

0.31 

0.42 

25-Jun 

848 

House  keeping  room 

0.61 

0.72 

25-Jun 

856 

Laundry  room 

0.30 

0.40 

25-Jun 

902 

Kitchen 

0.37 

0.43 

25-Jun 

906 

Room  #312 

0.34 

0.40 

25-Jun 

1250 

House  keeping  room 

0.57 

0.71 

25-Jun 

1255 

Laundry  room 

0.23 

0.34 

25-Jun 

1302 

Kitchen 

0.28 

0.39 

25-Jun 

1308 

Room  #312 

0.19 

0.28 

25-Jun 

1613 

Room  #312 

0.28 

0.36 

25-Jun 

1618 

Kitchen 

0.15 

0.22 

25-Jun 

1622 

Laundry  room 

0.17 

0.35 

25-Jun 

1626 

House  keeping  room 

0.45 

0.62 

26-Jun 

850 

House  keeping  room 

0.64 

0.77 

26-Jun 

855 

Laundry  room 

0.38 

046 

26-Jun 

901 

Kitchen 

0.20 

0.34 

26-Jun 

908 

Room  #312 

0.24 

0.34 

26-Jun 

1235 

House  keeping  room 

0.36 

0.67 

26-Jun 

1240 

Laundry  room 

0.18 

0,30 

26-Jun 

1245 

Kitchen 

0.10 

0,21 

26-Jun 

1250 

Room  #312 

0.16 

0.24 

26-Jun 

1602 

House  keeping  room 

0.50 

062 

26-Jun 

1607 

Laundry  room 

0.20 

0,29 

26-Jun 

1613 

Room  #312 

015 

0,25 

26-Jun 

1618 

Kitchen 

0.13 

0,30 

27-Jun 

835 

House  keeping  room 

0.58 

072 

27-Jun 

843 

Laundry  room 

0.10 

013 

27-Jun 

850 

Kitchen 

0.31 

0,36 

27-Jun 

900 

Room  #312 

0.26 

0.37 

27-Jun 

1242 

House  keeping  room 

0.61 

0.70 

27-Jun 

1248 

Laundry  room 

0.15 

0.18 

27-Jun 

1253 

Kitchen 

0.23 

0.29 

27-Jun 

1302 

Room  #312 

0.15 

036 

27-Jun 

1550 

House  keeping  room 

0,52 

0.69 

p 

p 

II 
I 

i 


MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

27-Jun 

1558 

Laundn/  room 

0.15 

0.24 

27-Jun 

1605 

Kitchen 

0.04 

0.09 

27-Jun 

1610 

Room  #312 

0.03 

0.05 

28-Jun 

847 

Laundry  room 

0.07 

0.10 

28-Jun 

855 

House  keeping  room 

0.53 

0.60 

28-Jun 

900 

Kitchen 

0.21 

0.32 

28-Jun 

905 

Room  #312 

0.14 

0.23 

28-Jun 

1345 

Laundry  room 

0.32 

0.44 

28-Jun 

1348 

House  keeping  room 

0.72 

0.88 

28-Jun 

1353 

Room  #312 

0.49 

0.59 

28-Jun 

1401 

Kitchen 

0.31 

0.37 

28-Jun 

1547 

Laundry  room 

0.08 

0.20 

28-Jun 

1553 

House  keeping  room 

0.67 

0.81 

28-Jun 

1600 

Kitchen 

0.31 

0.42 

28-Jun 

1606 

Room  #312 

0.34 

0.47 

29-Jun 

850 

House  keeping  room 

0.22 

0.36 

29-Jun 

857 

Laundry  room 

0.05 

0.09 

29-Jun 

903 

Kitchen 

0.01 

0.09 

29-Jun 

908 

Room  #312 

0.04 

0.13 

29-Jun 

1251 

Room  #312 

0.01 

0.07 

29-Jun 

1257 

Kitchen 

0.02 

0.09 

29-Jun 

1306 

Laundry  room 

0.02 

0.10 

29-Jun 

1316 

House  keeping  room 

0.77 

0.93 

29-Jun 

1639 

Laundry  room 

0.11 

0.16 

29-Jun 

1644 

House  keeping  room 

0.67 

0.81 

29-Jun 

1650 

Kitchen 

0.19 

0.34 

29-Jun 

1655 

Room  #312 

0.23 

0.35 

30-Jun 

858 

House  keeping  room 

0.52 

0.60 

30-Jun 

904 

Laundry  room 

0.23 

0.37 

30-Jun 

910 

Kitchen 

0.26 

037 

30-Jun 

914 

Room  #312 

0.16 

0.33 

30-Jun 

1247 

Room  #312 

0.06 

0.10 

30-Jun 

1252 

Kitchen 

0.46 

0.55 

30-Jun 

1256 

Laundry  room 

070 

0.83 

30-Jun 

1300 

House  keeping  room 

0.71 

0.92 

30-Jun 

1720 

Laundry  room 

0.37 

0.46 

30-Jun 

1725 

House  keeping  room 

0.59 

0.76 

30-Jun 

1725 

Room  #312 

0.35 

0.48 

30-Jun 

1731 

Kitchen 

0.32 

0.43 

01-Jul 

845 

Room  #312 

0.36 

051 

01-Jul 

851 

Kitchen 

0.28 

0  44 

01-Jul 

856 

Laundry  room 

0.37 

0.41 

01-Jul 

903 

House  keeping  room 

0.39 

0.66 

01-Jul 

1247 

Room  #312 

0.04 

032 

. 

01-Jul 

1251 

Kitchen 

0.53 

0.65 

. 

01-Jul 

1256 

Laundry  room 

0.54 

069 

. 

01-Jul 

1300 

House  keeping  room 

0,83 

1.00 

- 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000     


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

01-Jul 

1550 

Room  #312 

0.17 

0.20 

01-Jul 

1556 

Kitchen 

0.46 

0.64 

01-Jul 

1602 

Laundry  room 

0.25 

0.33 

01-Jul 

1607 

House  keeping  room 

0.70 

0.80 

02-Jul 

847 

Laundry  room 

0.06 

0.13 

02-Ju! 

853 

House  keeping  room 

0.74 

0.90 

02-Jul 

857 

Kitchen 

0.29 

0.43 

02-Jul 

905 

Room  #312 

0.31 

0.47 

02-Jul 

1242 

Room  #312 

0.02 

0.07 

02-Jul 

1247 

Kitchen 

0.48 

0.56 

02-Jul 

1252 

Laundry  room 

0.41 

0.55 

02-Jul 

1257 

House  keeping  room 

0.97 

1.09 

02-Jul 

1631 

House  keeping  room 

0.80 

1.00 

02-Jul 

1636 

Laundry  room 

0.42 

0.54 

02-Jul 

1642 

Room  #312 

0.17 

0.41 

02-Jul 

1646 

Kitchen 

0.21 

0.34 

03-Jul 

839 

House  keeping  room 

0.67 

0.79 

03-Jul 

843 

Laundry  room 

0.39 

0.44 

03-Jul 

849 

Kitchen 

0.36 

0.41 

03-Jul 

855 

Room  #312 

0.42 

0.51 

03-Jul 

1230 

House  keeping  room 

0.57 

0.74 

03-Jul 

1237 

Laundry  room 

0.13 

0.20 

03-Jul 

1242 

Kitchen 

0.18 

0.24 

03-Jul 

1247 

Room  #312 

0.21 

0.28 

03-Jul 

1553 

Room  #312 

0.18 

0.28 

03-Jul 

1600 

Kitchen 

0.19 

0.34 

03-Jul 

1606 

Laundry  room 

0.30 

0.45 

03-Jul 

1609 

House  keeping  room 

0.51 

0.70 

04-Jul 

840 

House  keeping  room 

0.74 

0.92 

04-Jul 

844 

Laundry  room 

0.44 

0.51 

04-Jul 

848 

Kitchen 

0.55 

0.62 

04-Jul 

852 

Room  #312 

0.42 

049 

04-Jul 

1240 

House  keeping  room 

1.07 

1.22 

04-Jul 

1245 

Laundry  room 

0.59 

0.67 

04-Jul 

1250 

Kitchen 

0.60 

0.67 

04-Jul 

1258 

Room»  312 

0.70 

0.76 

04-Jul 

1548 

House  keeping  room 

0.98 

1.22 

04-Jul 

1552 

Laundry  room 

0.61 

0.75 

04-Jul 

1556 

Kitchen 

0.52 

0.64 

04-Jul 

1601 

Room  #312 

0.49 

0.58 

05-Jul 

900 

House  keeping  room 

0.77 

0.85 

05-Jul 

904 

Laundry  room 

0.52 

0.59 

05-Jul 

911 

Kitchen 

0.43 

0.49 

05-Jul 

916 

Room  #312 

0-36 

043 

05-Jul 

1305 

House  keeping  room 

0.91 

1.07 

05-Jul 

1312 

Laundry  room 

0.73 

0.76 

05-Jul 

1317 

Kitchen 

0.70 

0.73 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

05-Jul 

1324 

Room  #312 

0.07 

0.15 

05-Jul 

1603 

Room  #312 

0.62 

0.74 

05-Jul 

1609 

Kitchen 

0.49 

0.64 

05-Jul 

1615 

Laundry  room 

0.58 

0.76 

05-Jul 

1619 

House  keeping  room 

0.78 

1.01 

06-Jul 

851 

House  keeping  room 

0.68 

0.80 

06-Jul 

857 

Laundry  room 

0.51 

0.53 

06-Jul 

902 

Kitchen 

0.31 

0.49 

06-Jul 

907 

Room  #312 

0.52 

0.66 

06-Jul 

1255 

House  keeping  room 

1.05 

1.19 

06-Jul 

1300 

Laundry  room 

0.64 

0.83 

06-Jul 

1305 

Kitchen 

0.71 

0.79 

06-Jul 

1312 

Room  #312 

0.68 

0.78 

06-Jul 

1610 

Room  #312 

0.78 

0.93 

06-Jul 

1614 

Kitchen 

0.62 

0.75 

06-Jul 

1618 

Laundry  room 

0.60 

0.74 

06-Jul 

1622 

House  keeping  room 

0.91 

1.07 

07-Jul 

857 

House  keeping  room 

0.67 

0.83 

07-Jul 

902 

Laundry  room 

0.50 

0.62 

07-Jul 

907 

Kitchen 

0.53 

0.64 

07-Jul 

911 

Room  #312 

0.43 

0.56 

07-Jul 

1245 

House  keeping  room 

0.87 

1.03 

07-Jul 

1250 

Laundry  room 

0.49 

0.60 

07-Jul 

1255 

Kitchen 

0.65 

0.70 

07-Jul 

1302 

Room  #312 

0.68 

079 

07-Jul 

1543 

Room  #312 

0.53 

0.67 

07-Jul 

1547 

Kitchen 

0.55 

0.65 

07-Jul 

1551 

Laundry  room 

0.63 

0.79 

07-Jul 

1555 

House  keeping  room 

0.78 

0,97 

08-Jul 

851 

House  keeping  room 

0.70 

086 

08-Jul 

856 

Laundry  room 

0.42 

0.54 

08-Jul 

900 

Kitchen 

0.52 

0.62 

08-Jul 

906 

Room  #312 

0.50 

0.64 

08-Jul 

1248 

Laundry  room 

0.33 

0.42 

08-Jul 

1254 

House  keeping  room 

0.84 

1.03 

08-Jul 

1300 

Kitchen 

0.44 

0.63 

08-Jul 

1308 

Room#  312 

0.56 

0.68 

08-Jul 

1551 

House  keeping  room 

0.71 

0.95 

08-Jul 

1556 

Laundry  room 

0.14 

0.35 

08-Jul 

1603 

Kitchen 

0.28 

0.45 

08-Jul 

1610 

Room  #312 

0.29 

0.37 

09-Jul 

850 

House  keeping  room 

0.59 

071 

09-Jul 

855 

Laundry  room 

0.45 

0.53 

09-Jul 

900 

Kitchen 

0.14 

0  36 

09-Jul 

905 

Room  #312 

0.36 

043 

09-Jul 

1255 

House  keeping  room 

0.84 

0.93 

09-Jul 

1300 

Laundry  room 

063 

0,67 

t 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000  


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

09-Jul 

1305 

Kitchen 

0.10 

017 

09-Jul 

1312 

Room  #312 

0.49 

062 

09-Jul 

1540 

House  keeping  room 

0.13 

0.30 

0&-Jul 

1548 

Laundry  room 

0.54 

0.86 

09-Jul 

1556 

Kitchen 

0.10 

0.19 

09-Jiil 

1602 

Room  #312 

0.19 

0.29 

10-Jul 

843 

House  keeping  room 

0.01 

0.20 

10-Ju! 

848 

Laundry  room 

0.59 

0.78 

10-Jul 

855 

Kitchen 

040 

0.52 

10-Jul 

902 

Room  #312 

0.06 

0.30 

10-Jul 

1234 

Laundry  room 

0.12 

0.17 

10-Jul 

1237 

House  keeping  room 

0.55 

0.69 

10-Jul 

1244 

Room  #312 

0.08 

0.20 

10-Jul 

1248 

Kitchen 

0.11 

0.18 

10-Jul 

1542 

Laundry  room 

0,06 

0.08 

10-Jul 

1550 

House  keeping  room 

0.35 

0.61 

10-Jul 

1556 

Kitchen 

0.30 

0.33 

10-Jul 

1602 

Room  #312 

0.12 

0.22 

11 -Jul 

855 

House  keeping  room 

0.60 

0.73 

11 -Jul 

900 

Laundry  room 

0.36 

0.52 

11 -Jul 

905 

Kitchen 

0.43 

0.52 

11 -Jul 

910 

Room  #312 

0.31 

0.44 

11 -Jul 

1238 

Room  #312 

0.03 

0.05 

11 -Jul 

1243 

Kitchen 

0.67 

0.93 

11-Jul 

1247 

Laundry  room 

0.98 

1.06 

11 -Jul 

1250 

House  keeping  room 

1.29 

1  48 

11-Jul 

1540 

House  keeping  room 

0.96 

1.09 

11-Jul 

1547 

Laundry  room 

1.20 

1.34 

11-Jul 

1555 

Kitchen 

0.76 

0.96 

11-Jul 

1600 

Room  #312 

0.75 

0.92 

12-Jul 

858 

House  keeping  room 

0.98 

1,03 

12-Jul 

904 

Laundry  room 

0.68 

0.76 

12-Jul 

908 

Kitchen 

0.59 

070 

12-Jul 

913 

Room  #312 

0,49 

0.62 

12-Jul 

1239 

Room  #312 

0.28 

0.36 

12-Jul 

1243 

Kitchen 

051 

0.71 

12-Jul 

1247 

Laundry  room 

0.67 

0.74 

12-Jul 

1251 

House  keeping  room 

088 

099 

12-Jul 

1604 

Room  #312 

0.51 

057 

12-Jul 

1611 

Kitchen 

0.29 

0.71 

12-Jul 

1615 

Laundry  room 

0.36 

0  49 

12- Jul 

1619 

House  keeping  room 

0.73 

0,94 

13-Jul 

856 

House  keeping  room 

1.09 

1,22 

13-Jul 

859 

Laundry  room 

0.89 

1  29 

13-Jul 

903 

Kitchen 

068 

0,74 

13-Jul 

907 

Room  #312 

0.71 

0,74 

13-Jul 

1242 

Room  #312 

0.03 

012 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

13-Jul 

1244 

Kitchen 

0.36 

0.43 

13-Jul 

1248 

Laundry  room 

0.68 

0.79 

13-Jul 

1252 

House  keeping  room 

1.03 

1.17 

13-Jul 

1555 

Room  #312 

0.18 

0.36 

13-Jul 

1559 

Kitchen 

0.09 

0.14 

13-Jul 

1606 

Laundry  room 

0.45 

0.62 

13-Jul 

1610 

House  keeping  room 

0.85 

1.06 

14-Jul 

909 

House  keeping  room 

0.50 

0.66 

14-Jul 

914 

Laundry  room 

0.30 

0.37 

14-Jul 

916 

Kitchen 

0.38 

0.46 

14-Jul 

922 

Room  #312 

0.26 

0.40 

14-Jul 

1312 

House  keeping  room 

0.36 

0.56 

14-Jul 

1317 

Laundry  room 

0.03 

0.13 

14-Jul 

1322 

Kitchen 

0.06 

0.16 

14-Jul 

1327 

Room  #312 

0.07 

0.16 

14-Jul 

1556 

Room  #312 

0.05 

0.15 

14-Jul 

1602 

Kitchen 

0.03 

0.10 

14-Jul 

1609 

Laundry  room 

0.15 

0.24 

14-Jul 

1614 

House  keeping  room 

0.33 

0.48 

15-Jul 

857 

Room  #312 

0.02 

0.07 

15-Jul 

902 

Kitchen 

0.00 

0.10 

15-Jul 

906 

Laundry  room 

0.10 

0.14 

15-Jul 

914 

House  keeping  room 

0.42 

0.57 

15-Jul 

1243 

Laundry  room 

0.03 

0.14 

15-Jul 

1247 

House  keeping  room 

0.48 

0.65 

15-Jul 

1252 

Kitchen 

0.10 

0.20 

15-Jul 

1257 

Room  #312 

0.11 

0.17 

15-Jul 

1640 

House  keeping  room 

0.34 

0.49 

15-Jul 

1650 

Laundry  room 

0.00 

0.13 

15-Jul 

1655 

Room  #312 

0.00 

0.09 

15-Jul 

1659 

Kitchen 

0.06 

0.09 

16-Jul 

905 

Laundry  room 

0.30 

045 

16-Jul 

912 

House  keeping  room 

0.05 

008 

16-Jul 

921 

Kitchen 

0.07 

0-12 

16-Jul 

928 

Room  #312 

0.03 

0.14 

16-Jul 

1244 

Laundry  room 

0.05 

0.17 

16-Jul 

1250 

House  keeping  room 

0.61 

079 

16-Jul 

1255 

Kitchen 

0.07 

010 

16-Jul 

1305 

Room  #312 

0.10 

0.20 

16-Jul 

1600 

Laundry  room 

0.22 

026 

16-Jul 

1606 

House  keeping  room 

0.45 

065 

16-Jul 

1612 

Kitchen 

0.18 

026 

16-Jul 

1622 

Room  #312 

0.03 

0.25 

17-Jul 

845 

House  keeping  room 

0.39 

052 

17-Jul 

850 

Laundry  room 

0.23 

0.30 

17-Jul 

855 

Kitchen 

0,15 

0.31 

17-Jul 

900 

Room  #312 

0.15 

0.28 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

17-Jul 

1245 

House  keeping  room 

0.58 

0.86 

17-Jul 

1300 

Laundry  room 

0.37 

0.52 

17-Jul 

1305 

Kitchen 

0.23 

0.44 

17-Jul 

1322 

Room  #312 

0.06 

0.17 

17-Jul 

1540 

Room  #312 

0.14 

0.16 

17-Jul 

1548 

Laundry  room 

0.22 

0.28 

17-Jul 

1557 

Kitchen 

0.34 

0.45 

17-Jul 

1603 

House  keeping  room 

0.58 

0.70 

18-Jul 

850 

House  keeping  room 

0.17 

0.51 

18-Jul 

855 

Laundry  room 

0.13 

0.24 

18-Jul 

900 

Kitchen 

0.06 

0.20 

18-Jul 

905 

Room  #312 

0.10 

0.23 

18-Jul 

1245 

House  keeping  room 

0.51 

0.62 

18-Jul 

1250 

Laundry  room 

0.03 

0.11 

18-Jul 

1255 

Kitchen 

0.17 

0.25 

18-Jul 

1302 

Room  #312 

0.17 

0.24 

18-Jul 

1537 

House  keeping  room 

0.43 

0.54 

18-Jul 

1542 

Laundry  room 

0.06 

0.14 

18-Jul 

1548 

Kitchen 

0.12 

0.16 

18-Jul 

1556 

Room  #312 

0.07 

0.22 

19-Jul 

838 

House  keeping  room 

0.30 

0.41 

19-Jul 

841 

Laundry  room 

0.02 

0.08 

19-Jul 

844 

Kitchen 

0.01 

0.05 

19-Jul 

848 

Room  #312 

0.02 

0.08 

19-Jul 

1241 

Room  #312 

0.01 

0.05 

19-Jul 

1247 

Kitchen 

0.04 

0.21 

19-Jul 

1253 

Laundry  room 

0.14 

0.24 

19-Jul 

1256 

House  keeping  room 

0.46 

0.57 

19-Jul 

1552 

Room  #312 

0.06 

0.11 

19-Jul 

1556 

Kitchen 

0.02 

0.08 

19-Jul 

1600 

Laundry  room 

0.07 

0.23 

19-Jul 

1604 

House  keeping  room 

0.37 

0.54 

20-Jul 

840 

Laundry  room 

0.37 

049 

20-Jul 

845 

House  keeping  room 

0.59 

0.73 

20-Jul 

851 

Kitchen 

0.31 

0.43 

20-Jul 

855 

Room  #312 

0.31 

0.42 

20-Jul 

1245 

Room  #312 

0.05 

0.18 

20-Jul 

1250 

Kitchen 

015 

024 

20-Jul 

1253 

Laundry  room 

0.16 

020 

20-Jul 

1256 

House  keeping  room 

0.49 

0.59 

20-Jul 

1550 

Room  #312 

0.00 

005 

20-Jul 

1554 

Kitchen 

0,00 

0.04 

20-Jul 

1600 

Laundry  room 

0.03 

0,14 

20-Jul 

1604 

House  keeping  room 

0.38 

056 

21-Jul 

851 

House  keeping  room 

0.32 

0,41 

21-Jul 

855 

Laundry  room 

0.11 

023 

21-Jul 

900 

Kitchen 

009 

0.20 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

21-Jul 

906 

Room  #312 

0.11 

0.20 

21-Jul 

1247 

Kitchen 

0.02 

0.08 

21-Jul 

1250 

Room  #312 

0.06 

0.10 

21-Jul 

1253 

Laundry  room 

0.29 

041 

21-Jul 

1257 

House  keeping  room 

0.50 

0.67 

21-Ju! 

1543 

Room#  312 

0.03 

0.11 

21-Jul 

1547 

Kitchen 

0.02 

0.04 

21-Jul 

1553 

Laundry  room 

009 

0.18 

21-Jul 

1558 

House  keeping  room 

0.42 

0.57 

22-Jul 

856 

House  keeping  room 

0.21 

0.41 

22-Jul 

900 

Laundry  room 

0.05 

0.13 

22-Jul 

905 

Kitchen 

0.07 

0.21 

22-Jul 

910 

Room  #312 

0.12 

0.25 

22-Jul 

1140 

House  keeping  room 

0.20 

0.35 

22-Jul 

1145 

Laundry  room 

0.07 

0.19 

22-Jul 

1149 

Kitchen 

0.04 

0.14 

22-Jul 

1155 

Room  #312 

0.04 

0.14 

22-Jul 

1443 

Room  #312 

0.23 

0.37 

22-Jul 

1447 

Kitchen 

0.36 

0.42 

22-Jul 

1451 

Laundry  room 

0.43 

0.57 

22-Jul 

1455 

House  keeping  room 

0.66 

0.85 

23-Jul 

847 

House  keeping  room 

0.42 

0.59 

23-Jul 

853 

Laundry  room 

0.14 

0.29 

23-Jul 

858 

Kitchen 

0.02 

0.24 

23-Jul 

907 

Room  #312 

0.16 

0.30 

23-Jul 

1131 

House  keeping  room 

0.62 

0.73 

23-Jul 

1139 

Laundry  room 

0.39 

046 

23-Jul 

1144 

Kitchen 

0.20 

0.35 

23-Jul 

1153 

Room  #312 

0.15 

0.36 

23-Jul 

1536 

House  keeping  room 

0.53 

0.64 

23-Jul 

1542 

Laundry  room 

0.25 

0.35 

23-Jul 

1550 

Room  #312 

0.31 

0.46 

23-Jul 

1556 

Kitchen 

0.26 

0.38 

24-Jul 

850 

House  keeping  room 

045 

0.61 

24-Jul 

855 

Laundry  room 

0.23 

0.34 

24-Jul 

902 

Kitchen 

0.21 

0.33 

24-Jul 

907 

Room  #312 

001 

0  14 

24-Jul 

1242 

Room*  312 

008 

0.21 

24-Jul 

1246 

Kitchen 

0.23 

0.36 

24-Jul 

1250 

Laundry  room 

035 

0.49 

24-Jul 

1253 

House  keeping  room 

0.62 

0.77 

24-Jul 

1537 

Laundry  room 

026 

0.38 

24-Jul 

1543 

House  keeping  room 

046 

0.73 

24-Jul 

1550 

Kitchen 

019 

0.31 

24-Jul 

1600 

Room  #312 

0.28 

0.37 

25-Jul 

904 

House  keeping  room 

0.50 

0.65 

25-Jul 

912 

Laundry  room 

0.23 

0.38 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hre) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

25-Jul 

917 

Kitchen 

0.24 

0.40 

25-Jul 

925 

Room  #312 

0.26 

0.40 

25-Jul 

1245 

Laundry  room 

0.07 

0.20 

25-Jul 

1249 

House  keeping  room 

0.85 

0.96 

25-Jul 

1250 

Kitchen 

0.43 

0.54 

25-Jul 

1302 

Room  #312 

0.36 

0.47 

25-Jul 

1537 

House  keeping  room 

0.71 

0.86 

25-Jul 

1544 

Laundry  room 

0.28 

0.43 

25-Jul 

1549 

Kitchen 

0.31 

0.58 

25-Jul 

1555 

Room  #312 

0.49 

0.61 

26-Jul 

856 

House  keeping  room 

0.90 

1.10 

26-Jul 

901 

Laundry  room 

0.73 

0.85 

26-Jul 

906 

Kitchen 

0.39 

0.55 

26-Jul 

912 

Room  #312 

0.45 

0.54 

26-Jul 

1245 

House  keeping  room 

0.80 

0.95 

26-Jul 

1251 

Laundry  room 

0.35 

0.46 

26-Jul 

1256 

Kitchen 

0.24 

0.35 

26-Jul 

1303 

Room  #312 

0.07 

0.16 

26-Jul 

1532 

Room  #312 

0.28 

0.36 

26-Jul 

1536 

Kitchen 

0.22 

0.34 

26-Jul 

1543 

Laundry  room 

0.37 

0.51 

26-Jul 

1547 

House  keeping  room 

0.69 

0.87 

27-Jul 

854 

House  keeping  room 

1.02 

1.32 

27-Jul 

858 

Laundry  room 

0.91 

1.07 

27-Jul 

902 

Kitchen 

0.83 

0.87 

27-Jul 

908 

Room  #312 

0.87 

1.04 

27-Jul 

1235 

House  keeping  room 

0.96 

1.23 

27-Jul 

1241 

Laundry  room 

0.17 

0.29 

27-Jul 

1246 

Kitchen 

007 

0.22 

27-Jul 

1252 

Room  #312 

0.07 

0.26 

27-Jul 

1546 

Laundry  room 

0.55 

0.64 

27-Jul 

1551 

House  keeping  room 

0.86 

1.05 

27-Jul 

1555 

Kitchen 

0.53 

0.64 

27-Jul 

1605 

Room  #312 

0.45 

0.57 

28-Jul 

858 

House  keeping  room 

1  22 

1.36 

28-Jul 

902 

Laundry  room 

099 

1.09 

28-Jul 

908 

Kitchen 

0.90 

0.97 

28-Jul 

913 

Room  #312 

0.91 

1.08 

28-Jul 

1248 

House  keeping  room 

1.13 

1.17 

28-Jul 

1253 

Laundry  room 

0.07 

0.11 

28-Jul 

1300 

Kitchen 

0.54 

0.80 

28-Jul 

1305 

Room  #312 

0.58 

064 

28-Jul 

1538 

Room  #312 

0.17 

0.24 

28-Jul 

1543 

Kitchen 

0.05 

0.17 

28-Jul 

1551 

Laundry  room 

0.25 

0.42 

28-Jul 

1556 

House  keeping  room 

1.03 

1,21 

29-Jul 

851 

House  keeping  room 

0.79 

0.93 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 


" 

DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

" 

29-Jul 

855 

Laundry  room 

0.40 

0.43 

' 

29-Jul 

900 

Kitchen 

0.29 

0.34 

■ 

29-Jul 

905 

Room  #312 

0.28 

0.30 

" 

29-Jul 

1241 

House  keeping  room 

0.96 

1.08 

■ 

29-Jul 

1247 

Laundry  room 

0.04 

008 

■ 

29-Jul 

1251 

Kitchen 

0.05 

0.10 

29-Jul 

1257 

Room  #312 

0.02 

0.08 

29-Jul 

1556 

House  keeping  room 

0.94 

1.12 

29-Jul 

1600 

Laundry  room 

0.48 

0.63 

29-Jul 

1605 

Kitchen 

0.34 

0.42 

29-Jul 

1610 

Room  #312 

0.42 

0.49 

30-Jul 

855 

House  keeping  room 

0.67 

0.81 

30-Jul 

900 

Laundry  room 

0.19 

0.28 

30-Jul 

905 

Kitchen 

0.30 

0.36 

30-Jul 

910 

Room  #312 

0.20 

0.30 

30-Jul 

1249 

House  keeping  room 

0.86 

0.99 

30-Jul 

1255 

Laundry  room 

0.05 

0.12 

30-Jul 

1259 

Kitchen 

0.23 

0.29 

30-Jul 

1304 

Room  #312 

0.46 

0.54 

30-Jul 

1543 

House  keeping  room 

0.77 

0.92 

30-Jul 

1553 

Laundry  room 

0.29 

0.32 

30-Jul 

1558 

Kitchen 

0.43 

0.57 

30-Jul 

1604 

Room  #312 

0.18 

0.21 

31-Jul 

839 

House  keeping  room 

0.66 

0.74 

31-Jul 

846 

Laundry  room 

0.25 

0.41 

31-Jul 

851 

Kitchen 

0.17 

0.40 

31-Jul 

857 

Room  #312 

0.37 

0.52 

31-Jul 

1245 

House  keeping  room 

0.80 

0.98 

31-Jul 

1249 

Laundry  room 

0,45 

0.62 

31-Jul 

1253 

Kitchen 

0.55 

0.66 

31-Jul 

1259 

Room  #312 

048 

0.59 

31-Jul 

1545 

House  keeping  room 

0.65 

087 

31-Jul 

1552 

Laundry  room 

0.29 

0.36 

31-Jul 

1558 

Kitchen 

0.45 

0.47 

31-Jul 

1605 

Room  #312 

0.01 

0.05 

01 -Aug 

841 

House  keeping  room 

0.61 

0.70 

01 -Aug 

846 

Laundry  room 

0  16 

0.22 

01 -Aug 

852 

Kitchen 

0.22 

0.30 

01 -Aug 

857 

Room  #312 

0.19 

0.25 

01 -Aug 

1238 

House  keeping  room 

0.85 

0.98 

01 -Aug 

1245 

Laundry  room 

023 

0.25 

01 -Aug 

1249 

Kitchen 

0.02 

0  10 

01 -Aug 

1253 

Room  #312 

0.02 

0.11 

01 -Aug 

1530 

House  keeping  room 

0.73 

0.85 

01 -Aug 

1536 

Laundry  room 

039 

0.04 

01 -Aug 

1543 

Kitchen 

0.29 

0.42 

01 -Aug 

1549 

Room  #312 

0.09 

0.19 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

02-Aug 

843 

House  keeping  room 

0.67 

0.83 

02-Aug 

847 

Laundry  room 

0.25 

0.54 

02-Aug 

850 

Kitchen 

0.33 

0.46 

02-Aug 

854 

Room  #312 

0.32 

0.74 

02-Aug 

1245 

House  keeping  room 

0.81 

0.96 

02-Aug 

1252 

Laundry  room 

0.57 

0.68 

02-Aug 

1255 

Kitchen 

0.25 

0.47 

02-Aug 

1300 

Room  #312 

0.36 

0.43 

02-Aug 

1600 

Room  #312 

0.42 

0.5 

02-Aug 

1604 

Kitchen 

0.06 

0.19 

02-Aug 

1611 

Laundry  room 

0.28 

0.39 

02-Aug 

1615 

House  keeping  room 

0.69 

0.87 

03-Aug 

856 

House  keeping  room 

0.50 

0.62 

03-Aug 

901 

Laundry  room 

0.23 

0.32 

03-Aug 

905 

Kitchen 

0.20 

0.31 

03-Aug 

909 

Room  #312 

0.17 

0.25 

03-Aug 

1242 

Room  #312 

0.02 

0.03 

03-Aug 

1246 

Kitchen 

0.04 

0.13 

03-Aug 

1250 

Laundry  room 

0.01 

0.13 

03-Aug 

1255 

House  keeping  room 

0.39 

0.54 

03-Aug 

1603 

Room  #312 

0.31 

0.21 

03-Aug 

1608 

Kitchen 

0.05 

0.11 

03-Aug 

1615 

Laundry  room 

0.10 

0.21 

03-Aug 

1620 

House  keeping  room 

0.55 

0.72 

04-Aug 

844 

House  keeping  room 

0.43 

0.54 

04-Aug 

848 

Laundry  room 

0.29 

041 

04-Aug 

852 

Kitchen 

0.17 

0.28 

04-Aug 

857 

Room  #312 

0.21 

0.30 

04-Aug 

1240 

Room  #312 

0.43 

0,56 

04-Aug 

1245 

Kitchen 

0.50 

0.58 

04-Aug 

1250 

Laundry  room 

0.49 

0.54 

04-Aug 

1251 

House  keeping  room 

0.62 

0,71 

04-Aug 

1558 

Room  #312 

0.39 

0.56 

04-Aug 

1603 

Kitchen 

0.29 

0.43 

04-Aug 

1607 

Laundry  room 

0.38 

0,54 

04-Aug 

1612 

House  keeping  room 

0.57 

090 

05-Aug 

849 

House  keeping  room 

0.73 

0.86 

05-Aug 

853 

Laundry  room 

0.43 

053 

05-Aug 

857 

Kitchen 

0.25 

032 

05-Aug 

901 

Room  #312 

0.14 

0-23 

05-Aug 

1142 

House  keeping  room 

0.59 

0  68 

05-Aug 

1147 

Laundry  room 

0.42 

0  50 

05-Aug 

1153 

Kitchen 

0.43 

0.53 

05-Aug 

1157 

Room  #312 

0.36 

0,49 

05-Aug 

1430 

Room  #312 

0.17 

041 

05-Aug 

1434 

Kitchen 

0.19 

0.35 

05-Aug 

1438 

Laundry  room 

0.26 

0.37 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

05-Aug 

1442 

House  keeping  room 

0.52 

0.70 

06-Aug 

845 

House  keeping  room 

0.31 

045 

06-Aug 

850 

Laundry  room 

0.04 

017 

06-Aug 

855 

Kitchen 

0.03 

0.09 

06-Aug 

903 

Room  #312 

0.02 

0.12 

06-Aug 

1140 

House  keeping  room 

046 

0.56 

06-Aug 

1145 

Laundry  room 

0.13 

0.22 

06-Aug 

1150 

Kitchen 

0.01 

0.08 

06-Aug 

1155 

Room  #312 

0.00 

0.07 

06-Aug 

1548 

House  keeping  room 

0.42 

0.48 

06-Aug 

1553 

Laundry  room 

0.04 

0.17 

06-Aug 

1600 

Kitchen 

0.11 

015 

06-Aug 

1606 

Room  #312 

0.06 

0.16 

07-Aug 

925 

House  keeping  room 

0.36 

0.45 

07-Aug 

932 

Laundry  room 

0.15 

0.20 

07-Aug 

938 

Kitchen 

0.12 

0.28 

07-Aug 

943 

Room  #312 

0.05 

0.20 

07-Aug 

1145 

House  keeping  room 

0.28 

041 

07-Aug 

1149 

Laundry  room 

0.07 

0.13 

07-Aug 

1154 

Kitchen 

0.11 

0.21 

07-Aug 

1159 

Room  #312 

0.04 

0.20 

07-Aug 

1535 

House  keeping  room 

0.39 

0.60 

07-Aug 

1542 

Laundry  room 

0.15 

0.20 

07-Aug 

1548 

Kitchen 

0.21 

0.33 

07-Aug 

1555 

Room  #312 

0.12 

0.24 

08-Aug 

835 

House  keeping  room 

0.36 

042 

08-Aug 

840 

Laundry  room 

0.06 

0.17 

08-Aug 

845 

Kitchen 

0.09 

0,11 

08-Aug 

850 

Room  #312 

0.03 

0,08 

08-Aug 

1140 

House  keeping  room 

0.57 

0.67 

08-Aug 

1145 

Laundry  room 

0.06 

0.12 

08-Aug 

1149 

Kitchen 

0.11 

0  14 

08-Aug 

1155 

Room  #312 

015 

0.25 

08-Aug 

1545 

House  keeping  room 

048 

0.64 

08-Aug 

1555 

Laundry  room 

0.10 

023 

08-Aug 

1605 

Kitchen 

0.12 

0.25 

08-Aug 

1615 

Room  #312 

0.10 

022 

09-Aug 

848 

House  keeping  room 

0  40 

051 

09-Aug 

852 

Laundry  room 

0.23 

031 

09-Aug 

856 

Kitchen 

0.18 

0.31 

09-Aug 

900 

Room  #312 

028 

0.32 

09-Aug 

1240 

House  keeping  room 

0.64 

0.74 

09-Aug 

1244 

Laundry  room 

0.02 

0.09 

09-Aug 

1250 

Kitchen 

0.13 

0.25 

09-Aug 

1255 

Room  #312 

0.28 

0.38 

09-Aug 

1536 

House  keeping  room 

052 

064 

09-Aug 

1541 

Laundry  room 

0.30 

0,43 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 


OQ-Aug 


09-Aug 


lO-Aug 


10- Aug 


10-Aug 


10-Aug 


1 0-Aug 


10-Aug 


10-Aug 


10-Aug 


10-Aug 


10-Aug 


10-Aug 


10-Aug 


11 -Aug 


11 -Aug 


1 1  -Aug 


11 -Aug 


11 -Aug 


11 -Aug 


11 -Aug 


11 -Aug 


11 -Aug 


11 -Aug 


11 -Aug 


11 -Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


12-Aug 


1 3-Aug 


13-Aug 


13-Aug 


1 3-Aug 


13-Aug 


1 3-Aug 


13-Aug 


13-Aug 


1 3-Aug 


TIME 


1546 


856 


900 


1249 


1254 


1542 


1547 


845 


848 


1155 


1540 


1548 


1553 


839 


1145 


1159 


1532 


1536 


1540 


1545 


843 


850 


853 


1244 


1255 


1259 


1523 


SAMPLING 
LOCATION 


Kitchen 


Room  #312 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #  312 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #312 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #312 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #312 


Room  #312 


Kitchen 


Laundry  room 


House  keeping  room 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #312 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #312 


Room#312 


Kitchen 


Laundry  room 


House  keeping  room 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #  312 


House  keeping  room 


Laundry  room 
Kitchen 


Room  #312 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Room  #312 


Kitchen 


House  keeping  room 


CHLORINE 
FREE 


0.09 


0.18 


0.91 


0.60 


0.55 


0.59 


0.86 


0.42 


0.48 


0.48 


0.76 


0.46 


0.43 


0.44 


0.86 


0.76 


0.77 


0.54 


0.36 


0.30 


0.49 


0.81 


0.62 


0.37 


0.45 


0.33 


0.52 


0.21 


0.18 


0.25 


0.32 


0.47 


0.46 


0.63 


0.55 


0.32 


0.31 


0.33 


0.55 


0.38 


0.29 


030 


0.62 


004 


0.53 


0.54 


CHLORINE 
TOTAL 


0.20 


0.31 


0.66 


1.09 


0.53 
0.65 


0.59 


0.61 
0.60 


0.99 
0.91 
0.90 
0.68 


0.48 
0.51 


0.91 
0.84 


0.57 


0.64 


0.37 


0.33 


0.37 


0.57 
0.60 


0.79 


0.49 


068 


0.42 


009 


0.68 
0.76 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

13-Aug 

1527 

Laundry  room 

0.47 

0.57 

13-Aug 

1532 

Kitchen 

0.31 

0.41 

13-Aug 

1536 

Room  #312 

0.33 

0.43 

14-Aug 

1058 

House  keeping  room 

1.05 

1.19 

14-Aug 

1102 

Laundry  room 

0.83 

0.95 

14-Aug 

1108 

Kitchen 

0.80 

0.91 

14-Aug 

1112 

Room  #312 

0.89 

0.93 

14-Aug 

1322 

Room  #312 

0.31 

0.36 

14-Aug 

1325 

Kitchen 

0.21 

0.28 

14-Aug 

1328 

Laundry  room 

0.40 

0.49 

14-Aug 

1331 

House  keeping  room 

0.90 

1.10 

14-Aug 

1545 

House  keeping  room 

0.79 

1.03 

14-Aug 

1550 

Laundry  room 

0.59 

0.72 

14-Aug 

1555 

Kitchen 

0.41 

0.60 

14-Aug 

1602 

Room  #312 

0.47 

0.61 

15-Aug 

817 

Laundry  room 

0.26 

0.39 

15-Aug 

822 

Kitchen 

0.31 

0.42 

15-Aug 

824 

Room  #312 

0.30 

0.42 

15-Aug 

840 

House  keeping  room 

0.54 

0.68 

15-Aug 

1244 

House  keeping  room 

0.96 

1.08 

15-Aug 

1249 

Laundry  room 

0.28 

0.38 

1 5-Aug 

1254 

Kitchen 

0.47 

0.63 

15-Aug 

1259 

Room  #312 

0.57 

0.75 

15-Aug 

1512 

House  keeping  room 

0.83 

0.95 

15-Aug 

1517 

Laundry  room 

0.46 

0.52 

15-Aug 

1522 

Kitchen 

0.40 

0.49 

15-Aug 

1528 

Room  #312 

0.42 

047 

16-Aug 

859 

House  keeping  room 

0.51 

0.59 

16-Aug 

904 

Laundry  room 

0.30 

0.42 

16-Aug 

909 

Kitchen 

0.17 

0.29 

16-Aug 

914 

Room  #312 

0.29 

0.33 

1 6-Aug 

1243 

House  keeping  room 

0.73 

086 

16-Aug 

1247 

Laundry  room 

0.12 

0.28 

16-Aug 

1251 

Kitchen 

045 

0.54 

16-Aug 

1256 

Room  #312 

048 

0.59 

16-Aug 

1641 

House  keeping  room 

0.57 

0.72 

16-Aug 

1648 

Laundry  room 

0.30 

0.38 

16-Aug 

1652 

Kitchen 

0.27 

0.45 

16-Aug 

1656 

Room  #312 

0.22 

0.39 

17-Aug 

849 

House  keeping  room 

044 

0.54 

17-Aug 

855 

Laundry  room 

026 

0.40 

17-Aug 

859 

Kitchen 

0.26 

0.36 

17-Aug 

906 

Room  #  324 

023 

0.32 

17-Aug 

1243 

House  keeping  room 

062 

0.77 

1 7-Aug 

1248 

Laundry  room 

0.11 

0.23 

17-Aug 

1252 

Kitchen 

0.21 

0.32 

17-Aug 

1258 

Room  #  324 

0.50 

0.60 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORIN 
JUNE  10  to  SEPTEMBER  15. 


E  RESIDUALS  MONITORING 
2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

17-Aug 

1539 

House  keeping  room 

060 

0.69 

17-Aug 

1545 

Laundry  room 

043 

0.55 

17-Aug 

1549 

Kitchen 

0.45 

0.50 

17-Aug 

1555 

Room  #  324 

0.21 

0.30 

18-Aug 

904 

House  keeping  room 

0.50 

0.57 

18-Aug 

908 

Laundry  room 

0.37 

0.47 

18-Aug 

913 

Kitchen 

0.31 

0.43 

18-Aug 

918 

Room  #  324 

0.36 

0.46 

18-Aug 

1237 

Room  #  324 

0.48 

058 

18-Aug 

1242 

Kitchen 

0.45 

0.51 

18-Aug 

1244 

Laundry  room 

0.48 

0.54 

18-Aug 

1247 

House  keeping  room 

0.60 

0.71 

18-Auq 

1535 

House  keeping  room 

0.47 

0.68 

18-Aug 

1544 

Laundry  room 

0.36 

0.49 

18-Aug 

1548 

Kitchen 

0.33 

0.41 

18-Aug 

1555 

Room  #  324 

0.38 

0.54 

19-Aug 

852 

House  keeping  room 

0.40 

0.59 

19-Aug 

857 

Laundry  room 

0.29 

039 

19-Aug 

901 

Kitchen 

0.33 

0.42 

19-Aug 

905 

Room  #  324 

0.23 

0.34 

19-Aug 

1244 

Room  #  324 

0.45 

0.54 

19-Aug 

1248 

Kitchen 

0.48 

0.61 

19-Aug 

1251 

Laundry  room 

0.43 

0.57 

19-Aug 

1255 

House  keeping  room 

0.61 

0.76 

19-Aug 

1540 

House  keeping  room 

0.55 

070 

19-Aug 

1546 

Laundry  room 

0.35 

0.40 

19-Aug 

1551 

Kitchen 

0.23 

0.40 

19-Aug 

1556 

Room  #  324 

0.17 

0.31 

20-Aug 

848 

House  keeping  room 

0.41 

0.53 

20-Aug 

852 

Laundry  room 

0.23 

0,34 

20-Aug 

857 

Kitchen 

0.15 

0.29 

20-Aug 

902 

Room  #  324 

0.31 

0,45 

20-Aug 

1246 

Room  #  324 

0.50 

0.60 

20-Aug 

1250 

Kitchen 

0.39 

0.50 

20-Aug 

1254 

Laundry  room 

0.48 

0,56 

20-Aug 

1256 

House  keeping  room 

0.68 

0.80 

20-Aug 

1548 

House  keeping  room 

0,58 

0.76 

20-Aug 

1553 

Laundry  room 

0.43 

051 

20-Aug 

1600 

Kitchen 

Oil 

016 

20-Aug 

1607 

Room  #  324 

0.39 

0.52 

21 -Aug 

855 

House  keeping  room 

048 

062 

21 -Aug 

900 

Laundry  room 

0.37 

048 

21 -Aug 

904 

Kitchen 

0.17 

0.20 

21 -Aug 

909 

Room  #  324 

0.25 

0.37 

21 -Aug 

1247 

Room  #  324 

049 

0.55 

21 -Aug 

1251 

Kitchen 

0,41 

049 

21 -Aug 

1254 

Laundry  room 

0  49 

0.55 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

21 -Aug 

1257 

House  keeping  room 

0.75 

0.81 

21 -Aug 

1515 

House  keeping  room 

0.65 

0.77 

21 -Aug 

1521 

Laundry  room 

0.26 

0,40 

21 -Aug 

1525 

Kitchen 

0.09 

0,16 

21 -Aug 

1530 

Room  #  324 

0.24 

0,35 

22-Aug 

900 

House  keeping  room 

0.50 

0,64 

22-Aug 

906 

Laundry  room 

0,32 

0,49 

22-Aug 

911 

Kitchen 

0.46 

0,56 

22-Aug 

917 

Room  #  324 

0.41 

0,48 

22-Aug 

1235 

House  keeping  room 

0.74 

0,93 

22-Aug 

1240 

Laundry  room 

0.21 

0,26 

22-Aug 

1245 

Kitchen 

0.46 

0,55 

22-Aug 

1251 

Room  #  324 

0.53 

0,58 

22-Aug 

1530 

House  keeping  room 

0.71 

0,90 

22-Aug 

1536 

Laundry  room 

0.50 

0,62 

22-Aug 

1541 

Kitchen 

0.49 

0,62 

22-Aug 

1546 

Room  #  324 

0.45 

0,55 

23-Aug 

852 

House  keeping  room 

0.64 

0,84 

23-Aug 

857 

Laundry  room 

0.31 

0,39 

23-Aug 

901 

Kitchen 

0.31 

0,38 

23-Aug 

906 

Room  #  324 

0.40 

0,46 

23-Aug 

1238 

Room  #  324 

0.50 

0,64 

23-Aug 

1243 

House  keeping  room 

0.76 

0,89 

23-Aug 

1245 

Laundry  room 

0.55 

0,62 

23-Aug 

1250 

Kitchen 

0.37 

048 

23-Aug 

1535 

House  keeping  room 

0.63 

0,84 

23-Aug 

1540 

Laundry  room 

0.38 

0,51 

23-Aug 

1545 

Kitchen 

0.37 

0,52 

23-Aug 

1551 

Room  #  324 

0.45 

0.49 

24-Aug 

857 

House  keeping  room 

0.54 

0,64 

24-Aug 

859 

Laundry  room 

0.34 

0.50 

24-Aug 

903 

Kitchen 

0.38 

0.47 

24-Aug 

907 

Room  #  324 

0.39 

0.51 

24-Aug 

1240 

House  keeping  room 

0.95 

1.09 

24-Aug 

1245 

Laundry  room 

0.54 

0.67 

24-Aug 

1249 

Kitchen 

049 

0  59 

24-Aug 

1300 

Room  #  324 

0.61 

0.74 

24-Aug 

1537 

House  keeping  room 

1.07 

1.23 

24-Aug 

1542 

Laundry  room 

0.32 

0.38 

24-Aug 

1547 

Kitchen 

0.51 

0.60 

24-Aug 

1552 

Room  #  324 

0.67 

0.86 

25-Aug 

845 

House  keeping  room 

0,63 

083 

25-Aug 

850 

Laundry  room 

0.55 

0.68 

25-Aug 

854 

Kitchen 

0.51 

0.64 

25-Aug 

900 

Room  #  324 

0,51 

0.63 

25-Aug 

1242 

House  keeping  room 

0,70 

0.87 

25-Aug 

1246 

Laundry  room 

0.50 

0,65 

I 
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MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE        1 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

25-Aug 

1249 

Kitchen 

0.53 

0.68 

25-Aug 

1254 

Room  #  324 

0.56 

0.70 

25-Aug 

1519 

House  keeping  room 

0.60 

083 

25-Aug 

1525 

Laundry  room 

0.37 

0.59 

25-Aug 

1530 

Kitchen 

0.31 

0.48 

25-Aug 

1535 

Room  #  324 

0.11 

0.36 

26-Aug 

857 

House  keeping  room 

0.54 

0.61 

26-Aug 

901 

Laundry  room 

0.32 

0.39 

26-Aug 

905 

Kitchen 

0.29 

043 

26-Aug 

909 

Room  #  324 

0.21 

0.31 

26-Aug 

1237 

House  keeping  room 

0.48 

0.60 

26-Aug 

1241 

Laundry  room 

0.12 

0.20 

26-Aug 

1245 

Kitchen 

0.06 

0.15 

26-Aug 

1250 

Room  #  324 

0.17 

0.28 

26-Aug 

1518 

House  keeping  room 

0.60 

0.81 

26-Aug 

1522 

Laundry  room 

0.08 

0.22 

26-Aug 

1526 

Kitchen 

0.08 

0.14 

26-Aug 

1532 

Room  #  324 

0.23 

0.34 

27-Aug 

917 

House  keeping  room 

0.43 

055 

27-Aug 

921 

Laundry  room 

0.15 

0.22 

27-Aug 

927 

Kitchen 

0.15 

0.22 

27-Aug 

930 

Room  #  324 

0.22 

0.32 

27-Aug 

1248 

House  keeping  room 

0.35 

0.50 

27-Aug 

1252 

Laundry  room 

0.05 

0.17 

27-Aug 

1256 

Kitchen 

0.17 

0.31 

27-Aug 

1300 

Room  #  324 

0.21 

0.30 

27-Aug 

1527 

House  keeping  room 

0.33 

0.46 

27-Aug 

1532 

Laundry  room 

0.06 

0.13 

27-Aug 

1536 

Kitchen 

0.04 

0.21 

27-Aug 

1540 

Room  #  324 

0.17 

0.31 

28-Aug 

852 

House  keeping  room 

052 

062 

28-Aug 

857 

Laundry  room 

029 

0.38 

28-Aug 

900 

Kitchen 

0.34 

0.43 

28-Aug 

908 

Room  #  324 

0.31 

0.44 

28-Aug 

1252 

House  keeping  room 

0.63 

081 

28-Aug 

1258 

Laundry  room 

0.55 

065 

28-Aug 

1303 

Kitchen 

052 

0.62 

28-Aug 

1309 

Room  #  324 

0.57 

0.65 

28-Aug 

1443 

House  keeping  room 

0.62 

0.85 

28-Aug 

1448 

Laundry  room 

0.43 

0.55 

28-Aug 

1451 

Kitchen 

028 

0  42 

28-Aug 

1456 

Room  #  324 

023 

029 

29-Aug 

902 

House  keeping  room 

0,43 

0.58 

29-Aug 

907 

Laundry  room 

023 

0.37 

29-Aug 

911 

Kitchen 

026 

0,40 

29-Aug 

916 

Laundry  room 

0.39 

046 

29-Aug 

1               916 

Room  #  324 

0.03 

0.23 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

29-Aug 

1239 

House  keeping  room 

0.50 

066 

29-Aug 

1244 

Laundry  room 

0.03 

0.06 

29-Aug 

1249 

Kitchen 

0.00 

0.05 

29-Aug 

1253 

Room  #  324 

0.44 

0.50 

29-Aug 

1441 

House  keeping  room 

0.68 

0.88 

29-Aug 

1445 

Laundry  room 

0.10 

0.20 

29-Aug 

1449 

Kitchen 

0.05 

0.28 

29-Aug 

1453 

Room  #  324 

0.21 

0.31 

30-Aug 

910 

House  keeping  room 

045 

0.55 

30-Aug 

920 

Kitchen 

028 

0.36 

30-Aug 

927 

Room  #  324 

0.04 

0.10 

30-Aug 

1232 

House  keeping  room 

0.73 

0.87 

30-Aug 

1236 

Laundry  room 

0.16 

0.21 

30-Aug 

1240 

Kitchen 

0.07 

0.13 

30-Aug 

1245 

Room  #  324 

0.28 

0.38 

30-Aug 

1436 

House  keeping  room 

0.48 

0.81 

30-Aug 

1441 

Laundry  room 

0.57 

0.69 

30-Aug 

1444 

Kitchen 

0.48 

0.61 

30-Aug 

1449 

Room  #  324 

0.38 

0.49 

31 -Aug 

846 

House  keeping  room 

0.54 

0.64 

31 -Aug 

850 

Laundry  room 

0.23 

0.30 

31 -Aug 

854 

Kitchen 

0.33 

0.42 

31 -Aug 

900 

Room  n  324 

0.44 

0.54 

31 -Aug 

1236 

House  keeping  room 

0.83 

0.96 

31 -Aug 

1241 

Laundry  room 

0.44 

0.52 

31 -Aug 

1245 

Kitchen 

0.24 

0.34 

31 -Aug 

1250 

Room  #  324 

0.45 

0.59 

31 -Aug 

1444 

House  keeping  room 

0.64 

0.90 

31 -Aug 

1449 

Laundry  room 

0.30 

0.48 

31 -Aug 

1454 

Kitchen 

0.32 

0.46 

31 -Aug 

1500 

Room  «  324 

0.37 

0.50 

01-Sep 

855 

House  keeping  room 

048 

052 

01 -Sep 

859 

Laundry  room 

0.35 

0.40 

01-Sep 

904 

Kitchen 

0.40 

0.56 

01-Sep 

910 

Room  «  324 

040 

045 

01-Sep 

1237 

House  keeping  room 

0.69 

076 

01-Sep 

1242 

Laundry  room 

0.34 

0.38 

01-Sep 

1246 

Kitchen 

0.18 

0.32 

01-Sep 

1253 

Room  #  324 

0.48 

0.51 

01-Sep 

1457 

House  keeping  room 

0.49 

0.71 

01-Sep 

1500 

Laundry  room 

0.25 

0.33 

01-Sep 

1503 

Kitchen 

0.17 

0.31 

01-Sep 

1508 

Room  #  324 

0.28 

0.35 

02-Sep 

850 

House  keeping  room 

0.45 

0.67 

02-Sep 

854 

Laundry  room 

0.23 

0.32 

02-Sep 

858 

Kitchen 

0.41 

045 

02-Sep 

903 

Room  #  324 

0.28 

0.37 

i 
II 

II 

I 

! 
I 


MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15.  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

02-Sep 

1235 

House  keeping  room 

0.58 

0.76 

02-Sep 

1240 

Laundry  room 

0.39 

0.48 

02-Sep 

1244 

Kitchen 

0.49 

0.60 

02-Sep 

1250 

Room  #  324 

0.52 

0.64 

02-Sep 

1436 

House  keeping  room 

0.56 

0.70 

02-Sep 

1440 

Laundry  room 

0.31 

0.38 

02-Sep 

1445 

Kitchen 

0.25 

0.39 

02-Sep 

1452 

Room  #  324 

0.37 

0.48 

03-Sep 

845 

House  keeping  room 

0.40 

0.60 

03-Sep 

850 

Laundry  room 

0.34 

0.41 

03-Sep 

855 

Kitchen 

0.20 

0.30 

03-Sep 

900 

Room  #  324 

0.19 

0.28 

03-Sep 

1234 

House  keeping  room 

0.61 

0.81 

03-Sep 

1238 

Laundry  room 

0.44 

0.60 

03-Sep 

1242 

Kitchen 

0.43 

0.67 

03-Sep 

1249 

Room  #  324 

0.54 

0.66 

03-Sep 

1440 

House  keeping  room 

0.65 

0.76 

03-Sep 

1443 

Laundry  room 

0.52 

0.67 

03-Sep 

1447 

Kitchen 

0.47 

0.57 

03-Sep 

1452 

Room  #  324 

0.48 

0.62 

04-Sep 

845 

House  keeping  room 

0.46 

0.58 

04-Sep 

848 

Laundry  room 

0.19 

0.32 

04-Sep 

852 

Kitchen 

0.26 

0.39 

04-Sep 

857 

Room  #  324 

0.32 

048 

04-Sep 

1240 

House  keeping  room 

0.50 

0.67 

04-Sep 

1244 

Laundry  room 

0.33 

0.47 

04-Sep 

1248 

Kitchen 

0.39 

046 

04-Sep 

1254 

Room  #  324 

0.20 

0.32 

04-Sep 

1446 

House  keeping  room 

0.49 

0.68 

04-Sep 

1450 

Laundry  room 

0.26 

0.38 

04-Sep 

1454 

Kitchen 

0.20 

0.29 

04-Sep 

1459 

Room  #  324 

0.36 

0.43 

05-Sep 

931 

House  keeping  room 

0.41 

0.48 

05-Sep 

936 

Laundry  room 

0.20 

029 

05-Sep 

941 

Kitchen 

0.14 

0.25 

05-Sep 

948 

Room  #  324 

0.18 

038 

05-Sep 

1248 

House  keeping  room 

0.60 

069 

05-Sep 

1252 

Laundry  room 

0.30 

044 

05-Sep 

1256 

Kitchen 

0.28 

044 

05-Sep 

1300 

Room  #  324 

0.34 

0.41 

05-Sep 

1529 

Room  #  324 

042 

054 

05-Sep 

1533 

House  keeping  room 

0,48 

065 

05-Sep 

1536 

Laundry  room 

0.40 

046 

05-Sep 

1539 

Kitchen 

0.37 

0.51 

06-Sep 

920 

House  keeping  room 

0.32 

0.51 

06-Sep 

924 

Laundry  room 

026 

0.43 

06-Sep 

928 

Kitchen 

0.17 

0.26 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,2000 


DATE 
2000 


06-Sep 


06-Sep 


06-Sep 


06-Sep 


06-Sep 


06-Sep 


06-Sep 


06-Sep 


06-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


07-Sep 


08-Sep 


08-Sep 


08-Sep 


08-Sep 


08-Sep 


08-Sep 


08-Sep 


B-Sep 


08-Sep 


08-Sep 


08-Sep 


08-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


09-Sep 


10-Sep 
10-Sep 


(hrs) 


1242 


1246 


1255 


1543 


1546 


1550 


857 


SAMPLING 
LOCATION 


Room  #  324 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #  324 


Room  #  324 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


House  keeping  room  ' 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #  324 


House  keeping  room 


Laundry  room 


1253 


1533 


1545 


1242 


Kitchen 


Room  #  324 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #  324 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #  324 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


1543 


1551 


927 


1239 


1643 


Room  #  324 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #  324 


Laundry  room 


House  keeping  room 


Kitchen 


Room  #  324 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #  324 


1657 


House  keeping  room 


Laundry  room 


Kitchen 


Room  #  324 


House  keeping  room 
Laundry  room 


CHLORINE 
FREE 


0.28 


0.41 


0.38 


0.29 


0.32 


0.32 


0.81 


0.50 


0.76 


0.35 


0.34 


0.50 


0.33 


0.29 


0.30 


0.28 


0.30 


040 


0.30 


0.58 


0.29 


0.78 


CHLORINE 
TOTAL 


0.29 


0.37 


0.66 


0.40 
0.52 


0.46 


0.43 


0.98 


0.48 


0.89 


0.46 


0.16 
0.54 


0.43 
0.42 


0.69 


0.36 


0.75 


0.29 


0.15 


0.70 


0.38 


MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

10-Sep 

923 

Kitchen 

0.56 

0.66 

10-Sep 

936 

Room  #  324 

0.70 

0.84 

10-Sep 

1230 

House  keeping  room 

0.70 

0.85 

10-Sep 

1233 

Laundry  room 

0.05 

0.10 

10-Sep 

1236 

Kitchen 

0.06 

0.15 

10-Sep 

1242 

Room  #  324 

046 

0.57 

10-Sep 

1620 

House  keeping  room 

0.66 

0.83 

10-Sep 

1623 

Laundry  room 

0.09 

0.17 

10-Sep 

1627 

Kitchen 

0.00 

0.07 

10-Sep 

1633 

Room  #  324 

0.06. 

0.14 

11 -Sep 

855 

House  keeping  room 

0.56 

0.73 

11 -Sep 

902 

Laundry  room 

0.41 

0.65 

11 -Sep 

908 

Kitchen 

0.36 

0.40 

11 -Sep 

915 

Room  #  324 

0.40 

0.52 

11 -Sep 

1256 

House  keeping  room 

0.76 

0.93 

11 -Sep 

1302 

Laundry  room 

0.13 

0.25 

11 -Sep 

1308 

Kitchen 

0.12 

0.52 

11 -Sep 

1313 

Room  #  324 

0.48 

0.57 

11 -Sep 

1619 

House  keeping  room 

0.74 

0.90 

11 -Sep 

1622 

Laundry  room 

0.23 

0.34 

11-Sep 

1626 

Kitchen 

0.21 

0.37 

11 -Sep 

1632 

Room  #  324 

0.37 

0.44 

12-Sep 

812 

House  keeping  room 

0.55 

0.77 

12-Sep 

819 

Laundry  room 

0.40 

0.60 

12-Sep 

826 

Kitchen 

0.44 

0.53 

12-Sep 

835 

Room  #312 

0.31 

046 

12-Sep 

1320 

House  keeping  room 

0.62 

0.94 

12-Sep 

1325 

Laundry  room 

0.55 

0  60 

12-Sep 

1329 

Kitchen 

0.30 

0,51 

12-Sep 

1339 

Room  #312 

0.44 

0.61 

12-Sep 

1621 

Room  #312 

0.31 

0.45 

12-Sep 

1624 

Kitchen 

0.33 

045 

12-Sep 

1627 

Laundry  room 

0.49 

0.62 

12-Sep 

1631 

House  keeping  room 

0,73 

0,88 

13-Sep 

915 

House  keeping  room 

0.58 

0,62 

1 3-Sep 

922 

Laundry  room 

0.37 

0,68 

13-Sep 

928 

Kitchen 

034 

0,53 

13-Sep 

936 

Room  #312 

0.35 

044 

13-Sep 

1237 

House  keeping  room 

089 

1,04 

13-Sep 

1241 

Laundry  room 

0.23 

0,26 

13-Sep 

1245 

Kitchen 

0.33 

0.43 

13-Sep 

1248 

Room  #312 

0.36 

0  43 

13-Sep 

1621 

Room  #312 

0.52 

068 

13-Sep 

1626 

Kitchen 

0.64 

071 

13-Sep 

1629 

Laundry  room 

0.65 

0,70 

13-Sep 

1634 

House  keeping  room 

0.73 

1  01 

14-Sep 

847 

House  keeping  room 

0.61 

0.79 

MAPLE  COURT  VILLA 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  10  to  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING 
LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

CHLORINE 
TOTAL 

14-Sep 

851 

Laundry  room 

047 

0.61 

14-Sep 

855 

Kitchen 

0.37 

0.54 

14-Sep 

903 

Room  #312 

0.51 

0.67 

14-Sep 

1238 

House  keeping  room 

0.86 

0.98 

14-Sep 

1242 

Laundry  room 

0.70 

080 

14-Sep 

1246 

Kitchen 

0.68 

071 

14-Sep 

1252 

Room  #312 

0.58 

0.68 

14-Sep 

1632 

House  keeping  room 

0.78 

0.85 

14-Sep 

1636 

Laundry  room 

0.31 

0.42 

14-Sep 

1640 

Kitchen 

0.28 

0.33 

14-Sep 

1645 

Room  #312 

0.49 

057 

15-Sep 

842 

House  keeping  room 

0.80 

0.96 

15-Sep 

849 

Laundry  room 

0.60 

0.75 

15-Sep 

854 

Kitchen 

0.53 

0.75 

15-Sep 

900 

Room  #312 

0.57 

0.63 

15-Sep 

1244 

House  keeping  room 

0.72 

0.96 

15-Sep 

1248 

Laundry  room 

0.10 

0.19 

15-Sep 

1252 

Kitchen 

0.09 

0.42 

15-Sep 

1256 

Room  #312 

0.43 

0.58 

15-Sep 

1612 

House  keeping  room 

063 

0.89 

15-Sep 

1617 

Laundry  room 

0.44 

0.58 

15-Sep 

1621 

Kitchen 

044 

0.54 

15-Sep 

1625 

Room  #312 

0.16 

0.28 

i 
I 

I 


I 


WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

11-Jun 

1540 

Pump  room  -  basement 

0.47 

0.79 

11-Jun 

NA 

Kitchen  -  main  floor 

0-50 

0.66 

11-Jun 

NA 

Laundry  -  basement 

049 

0.65 

11-Jun 

NA 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.46 

0.76 

12-Jun 

900 

Pump  room  -  basement 

0.35 

0.61 

12-Jun 

910 

Kitctien  -  main  floor 

0.39 

0.56 

12-Jun 

915 

Laundry  -  basement 

0.46 

0.59 

12-Jun 

925 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.39 

0.57 

12-Jun 

1635 

Pump  room  -  basement 

0.46 

0.64 

12-Jun 

1648 

Laundry  -  basement 

0.44 

0.61 

12-Jun 

1653 

Kitchen  -  main  floor 

0.25 

0.65 

12-Jun 

1700 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.44 

0.57 

13-Jun 

928 

Pump  room  -  basement 

0.37 

0.52 

13-Jun 

933 

Kitchen  -  mam  floor 

0.48 

0.53 

13-Jun 

940 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.45 

13-Jun 

945 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.25 

0.38 

13-Jun 

1330 

Pump  room  -  basement 

0.31 

0.54 

13-Jun 

1345 

Kitchen  -  mam  floor 

0.30 

0.55 

13-Jun 

1400 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.44 

13-Jun 

1410 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.38 

0.47 

13-Jun 

1600 

Pump  room  -  basement 

0.33 

0.46 

13-Jun 

1608 

Kitchen  -  mam  floor 

0.34 

0.49 

13-Jun 

1613 

Laundry  -  basement 

0.28 

0.38 

13-Jun 

1617 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.33 

046 

14-Jun 

820 

Pump  room  -  basement 

0.31 

0.47 

14-Jun 

830 

Kitchen  -  mam  floor 

040 

042 

14-Jun 

840 

Laundry  -  basement 

0.30 

0.45 

14-Jun 

850 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.35 

0.47 

14-Jun 

1200 

Pump  room  ■  basement 

0.29 

0.42 

14-Jun 

1206 

Laundry  -  basement 

0.25 

0.39 

14-Jun 

1210 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.24 

0.41 

14-Jun 

1214 

Kitchen  -  mam  floor 

0.28 

0.43 

14-Jun 

1546 

Pump  room  -  basement 

0.22 

0.40 

14-Jun 

1552 

Laundry  -  basement 

0.24 

0.39 

14-Jun 

1600 

Kitchen  -  mam  floor 

0.25 

0.41 

14-Jun 

1604 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.24 

0.40 

15-Jun 

844 

Pump  room  -  basement 

045 

0.59 

15-Jun 

855 

Kitchen  -  mam  floor 

0.41 

0.57 

15-Jun 

908 

Laundry  -  basement 

043 

0  59 

15-Jun 

920 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.44 

056 

15-Jun 

1510 

Pump  room  -  basement 

036 

0.51 

15-Jun 

1523 

Kitchen  -  mam  floor 

0.28 

0.50 

15-Jun 

1538 

Laundry  -  basement 

0.35 

0.48 

15-Jun 

1600 

Upper  bathroom  -  second  floor 

028 

0.53 

16-Jun 

840 

Pump  room  -  basement 

0.58 

0,77 

16-Jun 

850 

Kitchen  -  mam  floor 

0.60 

0.74 

I 

II 


WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

16-Jun 

900 

Laundry  -  basement 

0.62 

0.78 

16-Jun 

911 

Upper  battiroom  -  second  floor 

0.58 

073 

16-Jun 

1110 

Pump  room  -  basement 

0.45 

0.58 

16-Jun 

1118 

Kitchen  -  mam  floor 

0.45 

0.62 

16-Jun 

1124 

Laundry  -  basement 

0.45 

0,60 

16-Jun 

1131 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.41 

0.61 

16-Jun 

1525 

Pump  room  -  basement 

0.48 

0.68 

16-Jun 

1534 

Kitchen  -  mam  floor 

0.51 

0.65 

16-Jun 

1542 

Laundry  -  basement 

0.50 

0.66 

16-Jun 

1549 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.53 

0.68 

17-Jun 

811 

Pump  room  -  basement 

0.42 

0.61 

17-Jun 

823 

Kitchen  -  main  floor 

0.44 

0.64 

17-Jun 

836 

Laundry  -  basement 

0.48 

0.63 

17-Jun 

847 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.47 

0,64 

17-Jun 

1550 

Pump  room  -  basement 

0.26 

0,54 

17-Jun 

1557 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.37 

0,50 

17-Jun 

1604 

Laundry  -  basement 

0.40 

0,54 

17-Jun 

1610 

Kitchen  -  mam  floor 

0.31 

0,56 

18-Jun 

830 

Pump  room  -  basement 

0.60 

0,75 

18-Jun 

842 

Kitchen  -  mam  floor 

0.63 

088 

18-Jun 

850 

Laundry  -  basement 

0.39 

0,53 

18-Jun 

900 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.49 

0.65 

18-Jun 

1505 

Pump  room  -  basement 

0.24 

0.58 

18-Jun 

1517 

Kitchen  -  mam  floor 

0.50 

0.55 

18-Jun 

1525 

Laundry  -  basement 

0,39 

0.59 

18-Jun 

1532 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.43 

0,59 

19-Jun 

853 

Pump  room  -  basement 

0.57 

066 

19-Jun 

909 

Laundry  -  basement 

0.51 

0.69 

19-Jun 

915 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.52 

0,66 

19-Jun 

953 

Kitchen  -  mam  floor 

0.52 

068 

19-Jun 

1205 

Pump  room  -  basement 

0.45 

0,61 

19-Jun 

1336 

Laundry  -  basement 

0.41 

0,60 

19-Jun 

1340 

Kitchen  -  mam  floor 

043 

0,59 

19-Jun 

1345 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.47 

0,59 

19-Jun 

1534 

Pump  room  -  basement 

0.42 

058 

19-Jun 

1540 

Kitchen  -  mam  floor 

048 

060 

19-Jun 

1547 

Laundry  -  basement 

0.45 

0,57 

19-Jun 

1553 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,45 

057 

20-Jun 

815 

Pump  room  -  basement 

047 

0  61 

20-Jun 

825 

Kitchen  -  mam  floor 

0  46 

064 

20-Jun 

830 

Laundry  -  basement 

046 

062 

20-Jun 

835 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,47 

064 

20-Jun 

1134 

Pump  room  -  basement 

0.34 

061 

20-Jun 

1142 

Laundry  -  basement 

0.46 

0,60 

20-Jun 

1148 

Kitchen  -  mam  floor 

0.33 

0  45 

20-Jun 

1209 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0-46 

0  59 

WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

20-Jun 

1530 

Pump  room  -  basement 

0.89 

1.02 

20-Jun 

1540 

Kitchen  -  main  floor 

0.91 

1.02 

20-Jun 

1545 

Laundry  -  basement 

0.89 

1.03 

20-Jun 

1552 

Upper  battiroom  -  second  floor 

0.88 

1.04 

21-Jun 

823 

Pump  room  -  basement 

068 

0.90 

21-Jun 

831 

Kitchen  -  main  floor 

0.74 

0.85 

21-Jun 

840 

Laundry  -  basement 

0.72 

0.80 

21-Jun 

848 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.67 

0.88 

21-Jun 

1221 

Pump  room  -  basement 

0.55 

0.76 

21-Jun 

1230 

Kitchen  -  mam  floor 

0.58 

0.74 

21-Jun 

1237 

Laundry  -  basement 

0.59 

0.76 

21-Jun 

1245 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.62 

0.78 

21-Jun 

1525 

Pump  room  -  basement 

0.37 

0.55 

21-Jun 

1532 

Kitchen  -  mam  floor 

0.49 

0.62 

21-Jun 

1540 

Laundry  -  basement 

0.55 

0.74 

21-Jun 

1548 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.54 

0.69 

22-Jun 

804 

Pump  room  -  basement 

0.67 

0.75 

22-Jun 

813 

Kitchen  -  mam  floor 

0.66 

0.79 

22-Jun 

820 

Laundry  -  basement 

0.72 

0.81 

22-Jun 

826 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.67 

0.79 

22-Jun 

1209 

Pump  room  -  basement 

0.75 

0.84 

22-Jun 

1214 

Kitchen  -  mam  floor 

0.74 

0.86 

22-Jun 

1220 

Laundry  -  basement 

0.71 

0.84 

22-Jun 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.74 

0.88 

22-Jun 

1500 

Pump  room  -  basement 

0.89 

1.00 

22-Jun 

1515 

Kitchen  -  mam  floor 

0.83 

0.97 

22-Jun 

1525 

Laundry  -  basement 

0.77 

0.93 

22-Jun 

1533 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.86 

1.02 

23-Jun 

812 

Pump  room  -  basement 

0.62 

0.75 

23-Jun 

818 

Kitchen  -  mam  floor 

0.56 

0.73 

23-Jun 

825 

Laundry  -  basement 

0.62 

0.75 

23-Jun 

830 

Upper  bathroom  -  second  floor 

062 

0.76 

23-Jun 

1209 

Pump  room  -  basement 

055 

0.71 

23-Jun 

1214 

Kitchen  -  mam  floor 

0  60 

0.71 

23-Jun 

1227 

Laundry  -  basement 

0.51 

0.70 

23-Jun 

1233 

Upper  bathroom  -  second  floor 

052 

0.72 

23-Jun 

1528 

Pump  room  -  basement 

0  74 

0.89 

23-Jun 

1537 

Kitchen  -  mam  floor 

0  73 

0.87 

23-Jun 

1544 

Laundry  -  basement 

0.72 

0,86 

23-Jun 

1552 

Upper  bathroom  -  second  floor 

073 

0.87 

24-Jun 

813 

Pump  room  -  basement 

0,61 

0.73 

24-Jun 

820 

Kitchen  -  mam  floor 

0.61 

0-75 

24-Jun 

826 

Laundry  -  basement 

0.66 

0.77 

24-Jun 

834 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.62 

0.74 

24-Jun 

1209 

Pump  room  •  basement 

0  71 

0.87 

24-Jun 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

0  68 

0.85 

I 


WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

24-Jun 

1225 

Laundry  -  basement 

0.70 

0.81 

24-Jun 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.67 

0.87 

24-Jun 

1521 

Pump  room  -  basement 

0.71 

084 

24-Jun 

1528 

Kitchen  -  main  floor 

0.60 

0.80 

24-Jun 

1534 

Laundry  -  basement 

0.57 

0.67 

24-Jun 

1540 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.70 

0.84 

25-Jun 

815 

Pump  room  -  basement 

0.53 

067 

25-Jun 

823 

Kitchen  -  main  floor 

0.55 

0.72 

25-Jun 

828 

Laundry  -  basement 

0.52 

0.65 

25-Jun 

833 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.52 

0.56 

25-Jun 

1205 

Pump  room  -  basement 

0.47 

0.64 

25-Jun 

1210 

Kitchen  -  mam  floor 

0.48 

0.62 

25-Jun 

1216 

Laundry  -  basement 

0.47 

0.61 

25-Jun 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0.64 

25-Jun 

1536 

Pump  room  -  basement 

0.70 

0.84 

25-Jun 

1542 

Kitchen  -  main  floor 

0.60 

0.80 

25-Jun 

1546 

Laundry  -  basement 

0.62 

0.78 

25-Jun 

1553 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.69 

0.79 

25-Jun 

807 

Pump  room  -  basement 

0.60 

0.68 

26-Jun 

816 

Kitchen  -  mam  floor 

0.52 

0.68 

26-Jun 

823 

Laundry  -  basement 

0.50 

068 

26-Jun 

829 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.54 

0.68 

26-Jun 

1205 

Pump  room  -  basement 

0.57 

0.72 

26-Jun 

1210 

Kitchen  -  mam  floor 

0.15 

0.29 

26-Jun 

1213 

Laundry  -  basement 

0-19 

0.33 

26-Jun 

1220 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.52 

0.70 

26-Jun 

1515 

Pump  room  -  basement 

0.51 

0.67 

26-Jun 

1525 

Kitchen  -  mam  floor 

0.33 

0.48 

26-Jun 

1535 

Laundry  -  basement 

0.34 

048 

26-Jun 

1542 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.53 

0.65 

27-Jun 

800 

Pump  room  -  basement 

0.34 

0.59 

27-Jun 

805 

Kitchen  -  mam  floor 

0.33 

0.43 

27-Jun 

811 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.41 

27-Jun 

817 

Upper  bathroom  -  second  floor 

055 

0.64 

27-Jun 

1211 

Pump  room  -  basement 

058 

0.65 

27-Jun 

1215 

Kitchen  -  mam  floor 

0  39 

0.59 

27-Jun 

1220 

Laundry  -  basement 

038 

051 

27-Jun 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.53 

0.65 

27-Jun 

1507 

Pump  room  -  basement 

044 

0.62 

27-Jun 

1511 

Kitchen  -  mam  floor 

026 

041 

27-Jun 

1530 

Laundry  -  basement 

0  13 

0  36 

27-Jun 

1540 

Upper  bathroom  -  second  floor 

046 

0.57 

28-Jun 

800 

Pump  room  -  basement 

044 

0.62 

28-Jun 

805 

Kitchen  -  mam  floor 

0  18 

033 

28-Jun 

817 

Laundry  -  basement 

0.35 

0.38 

28-Jun 

825 

Upper  bathroom  -  second  floor 

043 

0.56 

WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

28-Jun 

1306 

Pump  room  -  basement 

0.52 

0.68 

28-Jun 

1316 

Kitchen  -  mam  floor 

0.14 

0.34 

28-Jun 

1322 

Laundry  -  basement 

0.30 

0.40 

28-Jun 

1327 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0.64 

28-Jun 

1510 

Pump  room  -  basement 

0.55 

0.67 

28-Jun 

1515 

Kitchen  -  mam  floor 

0.20 

0.30 

28-Jun 

1525 

Laundry  -  basement 

0.17 

0.31 

28-Jun 

1534 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0.68 

29-Jun 

803 

Pump  room  -  basement 

0.49 

0.60 

29-Jun 

812 

Kitchen  -  mam  floor 

0.29 

0.49 

29-Jun 

818 

Laundry  -  basement 

0,21 

048 

29-Jun 

825 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0.61 

29-Jun 

1210 

Pump  room  -  basement 

0.74 

0.91 

29-Jun 

1217 

Kitchen  -  mam  floor 

0.58 

0.68 

29-Jun 

1223 

Laundry  -  basement 

0.59 

0.77 

29-Jun 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.72 

0.91 

29-Jun 

1607 

Pump  room  -  basement 

0.48 

0.76 

29-Jun 

1613 

Kitchen  -  mam  floor 

0.21 

0.40 

29-Jun 

1618 

Laundry  -  basement 

0.22 

040 

29-Jun 

1624 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.53 

0.73 

30-Jun 

810 

Kitchen  -  mam  floor 

0.41 

0.56 

30-Jun 

814 

Laundry  -  basement 

0.34 

0.46 

30-Jun 

821 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.57 

0.64 

30-Jun 

827 

Pump  room  -  basement 

0.50 

0.66 

30-Jun 

1212 

Pump  room  -  basement 

0.56 

0.70 

30-Jun 

1218 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.55 

0,70 

30-Jun 

1222 

Kitchen  -  mam  floor 

0.29 

0.42 

30-Jun 

1228 

Laundry  -  basement 

0.39 

046 

30-Jun 

1633 

Pump  room  -  basement 

0.64 

0.80 

30-Jun 

1637 

Upper  bathroom  -  second  floor 

063 

0,78 

30-Jun 

1644 

Laundry  -  basement 

043 

0.62 

30-Jun 

1649 

Kitchen  -  mam  floor 

0.42 

0.56 

01-Jul 

810 

Pump  room  -  basement 

062 

074 

01-Jul 

818 

Kitchen  -  mam  floor 

0.18 

0.57 

01-Jul 

822 

Laundry  -  basement 

0,50 

068 

01-Jul 

830 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.58 

0.75 

01-Jul 

1209 

Pump  room  -  basement 

0.62 

0,75 

01-Jul 

1215 

Kitchen  -  mam  floor 

0.47 

0.60 

01-Jul 

1222 

Laundry  -  basement 

0.43 

052 

01-Jul 

1228 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.59 

0,76 

01-Jul 

1511 

Pump  room  -  basement 

0,53 

0,71 

01-Jul 

1516 

Laundry  -  basement 

0.34 

0.49 

01-Jul 

1527 

Kitchen  -  mam  floor 

0.22 

0.47 

01-Jul 

1535 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.43 

0.62 

02-Jul 

815 

Pump  room  -  basement 

0.65 

0.83 

02-Jul 

820 

Kitchen  -  mam  floor 

0.57 

070 

WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

02-Jul 

825 

Laundry  -  basement 

0.54 

0,66 

02-Jul 

830 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.60 

0.80 

02-Jul 

1212 

Pump  room  -  basement 

0.67 

0.78 

02-Jul 

1214 

Kitchen  -  mam  floor 

0.40 

0.51 

02-Jul 

1222 

Laundry  -  basement 

0.36 

0.52 

02-Jul 

1227 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.49 

0.72 

02-Jul 

1606 

Pump  room  -  basement 

0.63 

0.84 

02-Jul 

1611 

Kitchen  -  mam  floor 

0.54 

0.63 

02-Jul 

1615 

Laundry  -  basement 

0.51 

0.64 

02-Jul 

1620 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.62 

0.78 

03-Jul 

755 

Pump  room  -  basement 

0.60 

0.75 

03-Jul 

804 

Kitchen  -  mam  floor 

0.22 

0.39 

03-Jul 

812 

Laundry  -  basement 

0.42 

0.56 

03-Jul 

816 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.58 

0.75 

03-Jul 

1202 

Pump  room  -  basement 

0.61 

0.68 

03-Jul 

1207 

Kitchen  -  mam  floor 

0.49 

0.57 

03-Jul 

1212 

Laundry  -  basement 

0.38 

0.51 

03-Jul 

1216 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.57 

0.70 

03-Jul 

1513 

Pump  room  -  basement 

0.53 

0.66 

03-Jul 

1520 

Kitchen  -  mam  floor 

0.37 

0.56 

03-Jul 

1525 

Laundry  -  basement 

0.30 

0,39 

03-Jul 

1531 

Upper  bathroom  -  second  floor 

053 

0.63 

04-Jul 

805 

Pump  room  -  basement 

0.59 

0.74 

04-Jul 

808 

Kitchen  -  mam  floor 

0.57 

0.69 

04-Jul 

813 

Laundry  -  basement 

0.52 

0.64 

04-Jul 

819 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.60 

0.71 

04-Jul 

1210 

Pump  room  -  basement 

0.57 

0,69 

04-Jul 

1214 

Kitchen  -  mam  floor 

0,43 

0,55 

04-Jul 

1220 

Laundry  -  basement 

0,43 

0,55 

04-Jul 

1227 

Upper  bathroom  •  second  floor 

0,51 

0,64 

04-Jul 

1520 

Pump  room  -  basement 

0.44 

0,70 

04-Jul 

1525 

Kitchen  -  mam  floor 

0,30 

048 

04-Jul 

1530 

Laundry  -  basement 

0,36 

0,53 

04-Jul 

1534 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,49 

0,65 

05-Jul 

814 

Pump  room  -  basement 

0,66 

078 

05-Jul 

824 

Kitchen  -  mam  floor 

0,51 

0.68 

05-Jul 

831 

Laundry  -  basement 

0,57 

0.61 

05-Jul 

840 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,64 

0,72 

05-Jul 

1220 

Pump  room  -  basement 

0,56 

0,67 

05-Jul 

1226 

Kitchen  -  mam  floor 

0,13 

0,20 

05-Jul 

1232 

Laundry  -  basement 

0,38 

046 

05-Jul 

1240 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,60 

0.73 

05-Jul 

1524 

Pump  room  -  basement 

0.54 

0,73 

05-Jul 

1528 

Kitchen  -  main  floor 

0,03 

0,21 

05-Jul 

1538 

Laundry  -  basement 

0,16 

0,29 

05-Jul 

1543 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,61 

0,77 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

06-Jul 

812 

Pump  room  -  basement 

0.55 

0.74 

06- Jul 

818 

Kitchen  -  main  floor 

0.55 

0.64 

06-Jul 

824 

Laundry  -  basement 

0.55 

0.70 

06-Jul 

830 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.57 

0-71 

06-Jul 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.55 

0.70 

06-Jul 

1220 

Kitchen  -  main  floor 

0.37 

0.51 

06-Jul 

1230 

Laundry  -  basement 

0.51 

0.66 

06-Jul 

1236 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.57 

0,69 

06-Jul 

1524 

Pump  room  -  basement 

0.50 

0.68 

06-Jul 

1529 

Kitchen  -  main  floor 

0.05 

0  19 

06-Jul 

1539 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.50 

06-Jul 

1545 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0.65 

07-Jul 

811 

Pump  room  -  basement 

0.52 

0.65 

07-Jul 

816 

Kitchen  -  main  floor 

0.47 

0.58 

07-Jul 

822 

Laundry  -  basement 

0.45 

0.63 

07-Jul 

827 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.59 

0.71 

07-Jul 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.64 

0.81 

07-Jul 

1220 

Kitchen  -  main  floor 

0.20 

0.34 

07-Jul 

1225 

Laundry  -  basement 

0.11 

0.26 

07-Jul 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.60 

0.76 

07-Jul 

1511 

Pump  room  -  basement 

0.63 

0.79 

07-Jul 

1518 

Kitchen  -  main  floor 

0.37 

0.53 

07-Jul 

1524 

Laundry  -  basement 

0.35 

0.51 

07-Jul 

1529 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.58 

073 

08-Jul 

808 

Pump  room  -  basement 

0.51 

063 

08- Jul 

814 

Kitchen  -  main  floor 

0.32 

051 

08-Jul 

820 

Laundry  -  basement 

0.47 

0.57 

08-Jul 

828 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.49 

0.63 

08-Jul 

1207 

Pump  room  -  basement 

048 

0.61 

08-Jul 

1215 

Kitchen  -  mam  floor 

0.30 

0,46 

08-Jul 

1222 

Laundry  -  basement 

0.29 

0,49 

08-Jul 

1228 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.46 

0,60 

08-Jul 

1504 

Pump  room  -  basement 

0.43 

063 

08-Jul 

1511 

Laundry  -  basement 

0.20 

0,35 

08-Jul 

1515 

Kitchen  -  mam  floor 

0.17 

0,33 

08-Jul 

1524 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.38 

0,54 

09-Jul 

810 

Pump  room  -  basement 

0.66 

075 

09-Jul 

815 

Kitchen  -  mam  floor 

0,55 

0,71 

09-Jul 

820 

Laundry  -  basement 

0.57 

0,65 

09-Jul 

825 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.64 

0,75 

09-Jul 

1210 

Pumo  room  -  basement 

0.57 

0,73 

09-Jul 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

0.36 

0,53 

09-Jul 

1225 

Laundry  -  basement 

0.30 

043 

09-Jul 

1235 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.63 

0,74 

09-Jul 

1506 

Pump  room  -  basement 

042 

068 

09-Jul 

1513 

Kitchen  -  mam  floor 

034 

0,50 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

09-Jul 

1518 

Laundry  -  basement 

0.34 

0.51 

09-Jul 

1523 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.58 

0.66 

10-Jul 

807 

Pump  room  -  basement 

0.54 

0.73 

10-Jul 

815 

Kitchen  -  mam  floor 

0.45 

0.62 

10-Jul 

822 

Laundry  -  basement 

0.42 

0.61 

10-Jul 

828 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.56 

0.74 

10-Jul 

1212 

Pump  room  -  basement 

0.74 

0.93 

10-Jul 

1216 

Kitchen  -  main  floor 

0.50 

0.63 

10-Jul 

1219 

Laundry  -  basement 

0.48 

0.60 

10-Jul 

1223 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.72 

0.87 

10-Jul 

1501 

Pump  room  -  basement 

065 

0.84 

10-Jul 

1508 

Kitchen  -  main  floor 

0.15 

0.16 

10-Jul 

1521 

Laundry  -  basement 

0.07 

0.12 

10-Jul 

1528 

Upper  bathroom  -  second  floor 

066 

0.81 

11-Jul 

812 

Pump  room  -  basement 

0.45 

0.64 

11-Jul 

819 

Kitchen  -  mam  floor 

0.47 

0.53 

11-Jul 

824 

Laundry  -  basement 

0.42 

055 

11-Jul 

829 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.53 

0.65 

11-Jul 

1211 

Pump  room  -  basement 

0.54 

0.62 

11-Jul 

1216 

Kitchen  -  main  floor 

0.11 

0.37 

11-Jul 

1220 

Laundry  -  basement 

0.21 

0.33 

11-Jul 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.43 

0.62 

11-Jul 

1502 

Pump  room  -  basement 

0.53 

0.78 

11-Jul 

1508 

Kitchen  -  mam  floor 

0.07 

023 

11-Jul 

1520 

Laundry  -  basement 

0.17 

0.28 

11-Jul 

1526 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.48 

0.74 

12-Jul 

812 

Pump  room  -  basement 

0.52 

0.68 

12-Jul 

818 

Kitchen  -  mam  floor 

0.43 

0.56 

12-Jul 

824 

Laundry  -  basement 

0  43 

0.54 

12-Jul 

828 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.54 

0.68 

12-Jul 

1210 

Pump  room  -  basement 

048 

0.60 

12-Jul 

1213 

Kitchen  -  main  floor 

0.07 

0,19 

12-Jul 

1217 

Laundry  -  basement 

0.28 

041 

12-Jul 

1222 

Upper  bathroom  -  second  floor 

049 

0.64 

12-Jul 

1528 

Pump  room  -  basement 

048 

0.65 

12-Jul 

1533 

Kitchen  -  mam  floor 

0.22 

0.39 

12-Jul 

1540 

Laundry  -  basement 

0  13 

0.24 

12-Jul 

1545 

Upper  bathroom  -  second  floor 

046 

0.62 

13- Jul 

812 

Pump  room  -  basement 

0.24 

0.45 

13-Jul 

818 

Kitchen  -  mam  floor 

0  17 

033 

13-Jul 

823 

Laundry  -  basement 

0.23 

0  35 

13-Jul 

828 

Upper  bathroom  -  second  floor 

038 

050 

13-Jul 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.33 

040 

13-Jul 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

Oil 

0.29 

13-Jul 

1224 

Laundry  -  basement 

0,17 

0.32 

13-Jul 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.32 

046 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

13-Jul 

1516 

Pump  room  -  basement 

0.81 

1.03 

13-Jul 

1522 

Kitchen  -  mam  floor 

0,47 

0.66 

13-Jul 

1528 

Laundry  -  basement 

0.52 

0.64 

13-Jul 

1533 

Upper  battiroom  -  second  floor 

0.85 

1.03 

14-Jul 

813 

Pump  room  -  basement 

0.46 

0.59 

14-Jul 

820 

Kitchen  -  mam  floor 

0.39 

0.53 

14-Jul 

824 

Laundry  -  basement 

0.33 

0.50 

14-Jul 

832 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.44 

0.60 

14-Jul 

1229 

Pump  room  -  basement 

0.32 

0.55 

14-Jul 

1234 

Kitchen  -  mam  floor 

0.17 

0.31 

14-Jul 

1242 

Laundry  -  basement 

0.11 

0.24 

14-Jul 

1247 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.40 

0.51 

14-Jul 

1511 

Pump  room  -  basement 

0.31 

0-48 

14-Jul 

1521 

Kitchen  -  mam  floor 

0.00 

0.04 

14-Jul 

1526 

Laundry  -  basement 

0.07 

0.20 

14-Jul 

1531 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.37 

0.52 

15-Jul 

823 

Pump  room  -  basement 

0.32 

0.45 

15-Jul 

831 

Kitchen  -  mam  floor 

0.17 

0.33 

15-Jul 

835 

Laundry  -  basement 

0.15 

0.31 

15-Jul 

841 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.34 

0.48 

15-Jul 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.35 

0.51 

15-Jul 

1222 

Kitchen  -  mam  floor 

0.03 

0.25 

15-Jul 

1226 

Laundry  -  basement 

0.11 

0.25 

15-Jul 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.31 

0.46 

15-Jul 

1707 

Pump  room  -  basement 

0.26 

0-46 

15-Jul 

1712 

Kitchen  -  mam  floor 

0.06 

0,16 

15-Jul 

1720 

Laundry  -  basement 

0.05 

0.23 

15-Jul 

1725 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.30 

045 

16-Jul 

823 

Pump  room  -  basement 

0.24 

039 

16-Jul 

831 

Kitchen  -  mam  floor 

0-19 

0,33 

16-Jul 

838 

Laundry  -  basement 

0.19 

035 

16-Jul 

845 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.24 

0  40 

16-Jul 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.26 

0  49 

16-Jul 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

0.20 

0,33 

16-Jul 

1228 

Laundry  -  basement 

0  19 

0,38 

16-Jul 

1233 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.35 

0  48 

16-Jul 

1505 

Pump  room  -  basement 

0,37 

055 

16-Jul 

1513 

Kitchen  -  mam  floor 

0.13 

0,28 

16-Jul 

1520 

Laundry  -  basement 

0.18 

0,25 

15-Jul 

1527 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.26 

0  45 

17-Jul 

805 

Pump  room  -  basement 

0.26 

0,38 

17-Jul 

813 

Kitchen  -  mam  floor 

0.16 

0,29 

17-Jul 

818 

Laundry'  -  basement 

0.07 

0,35 

17-Jul 

824 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.21 

0,40 

17-Jul 

1210 

Pump  room  -  basement 

0.45 

0,67 

17-Jul 

1217 

Kitchen  -  main  floor 

0.24 

0,47 

WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

17-Jul 

1226 

Laundry  -  basement 

0.17 

0.39 

17-Jul 

1231 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.40 

0.64 

17-Jul 

1505 

Pump  room  -  basement 

048 

0.61 

17-Jul 

1511 

Kitchen  -  mam  floor 

0.11 

0.23 

17-Jul 

1516 

Laundry  -  basement 

0.10 

0.21 

17-Jul 

1522 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0-43 

0.58 

18-Jul 

808 

Pump  room  -  basement 

0.29 

0.42 

18-Jul 

817 

Kitchen  -  mam  floor 

0.09 

026 

18-Jul 

822 

Laundry  -  basement 

0.14 

0.24 

18-Jul 

827 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.26 

0.44 

18-Jul 

1210 

Pump  room  -  basement 

0.38 

0.54 

18-Jul 

1216 

Kitchen  -  mam  floor 

0.08 

0.21 

18-Jul 

1222 

Laundry  -  basement 

0.02 

0.19 

18-Jul 

1227 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.37 

040 

18-Jul 

1504 

Pump  room  -  basement 

0.40 

0.56 

18-Jul 

1510 

Kitchen  -  mam  floor 

0.00 

0.17 

18-Jul 

1515 

Laundry  -  basement 

0,04 

0.15 

18-Jul 

1520 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.40 

0,54 

19-Jul 

803 

Pump  room  -  basement 

0.29 

0,43 

19-Jul 

809 

Kitchen  -  mam  floor 

0.17 

0,28 

19-Jul 

812 

Laundry  -  basement 

0,12 

0.24 

19-Jul 

819 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.28 

0.35 

19-Jul 

1210 

Pump  room  -  basement 

0,42 

0,53 

19-Jul 

1215 

Kitchen  -  mam  floor 

0,11 

0.26 

19-Jul 

1221 

Laundry  -  basement 

0.13 

0.26 

19-Jul 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,40 

0.52 

19-Jul 

1516 

Pump  room  -  basement 

0.35 

0.49 

19-Jul 

1520 

Kitchen  -  mam  floor 

0.05 

0.21 

19-Jul 

1527 

Laundry  -  basement 

0,09 

020 

19-Jul 

1533 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0-31 

0,46 

20-Jul 

802 

Pump  room  -  basement 

0,28 

0,41 

20-Jul 

808 

Kitchen  -  mam  floor 

0-17 

0,29 

20-Jul 

814 

Laundry  -  basement 

0,11 

026 

20-Jul 

818 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,20 

039 

20-Jul 

1210 

Pump  room  -  basement 

0,35 

044 

20-Jul 

1215 

Kitchen  -  main  floor 

0,18 

0,34 

20-Jul 

1219 

Laundry  -  basement 

0  18 

0,32 

20-Jul 

1223 

Upper  bathroom  -  second  floor 

033 

0  46 

20-Jul 

1517 

Pump  room  -  basement 

040 

054 

20-Jul 

1524 

Kitchen  -  mam  floor 

0,08 

0  19 

20-Jul 

1529 

Laundry  -  basement 

0,03 

0  17 

20-Jul 

1535 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,38 

0,57 

21-Jul 

805 

Pump  room  -  basement 

0,25 

0,38 

21-Jul 

812 

Kitchen  -  mam  floor 

0  11 

025 

21-Jul 

820 

Laundry  -  basement 

0,09 

0.24 

21-Jul 

828 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.28 

0,38 

WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

21-Jul 

1212 

Pump  room  -  basement 

0.33 

0.43 

21 -Jul 

1217 

Kitchen  -  mam  floor 

0.09 

0.21 

21-Jul 

1220 

Laundry  -  basement 

0.13 

0.23 

21-Jul 

1227 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.35 

0.50 

21-Jul 

1513 

Pump  room  -  basement 

0.30 

0.46 

21-Jul 

1519 

Kitchen  -  mam  floor 

0.13 

0.28 

21-Jul 

1523 

Laundry  -  basement 

0  12 

0.25 

21-Jul 

1528 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.28 

0.42 

22-Jul 

807 

Pump  room  -  basement 

0.29 

0.44 

22-Jul 

813 

Kitchen  -  mam  floor 

0.15 

0.37 

22-Jul 

818 

Laundry  -  basement 

0.19 

0.35 

22-Jul 

822 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.26 

0.45 

22-Jul 

1209 

Pump  room  -  basement 

0.22 

0.40 

22-Jul 

1213 

Kitchen  -  mam  floor 

0.15 

0.30 

22-Jul 

1220 

Laundry  -  basement 

0.18 

0.29 

22-Jul 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.23 

0.36 

22-Jul 

1509 

Pump  room  -  basement 

0.24 

0.41 

22-Jul 

1514 

Kitchen  -  mam  floor 

0.14 

0.31 

22-Jul 

1519 

Laundry  -  basement 

0.17 

0.31 

22-Jul 

1524 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.20 

0.37 

23-Jul 

810 

Pump  room  -  basement 

0.37 

0.45 

23-Jul 

817 

Kitchen  -  mam  floor 

0.24 

0.42 

23-Jul 

825 

Laundry  -  basement 

0.11 

0.37 

23-Jul 

832 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.32 

0.51 

23-Jul 

1206 

Pump  room  -  basement 

0.37 

0.57 

23-Jul 

1210 

Kitchen  -  mam  floor 

030 

0.47 

23-Jul 

1218 

Laundry  -  basement 

0.25 

0.43 

23-Jul 

1223 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.46 

0.54 

23-Jul 

1507 

Pump  room  -  basement 

0.37 

0.52 

23-Jul 

1512 

Kitchen  -  main  floor 

0.26 

0.33 

23-Jul 

1517 

Laundry  -  basement 

0.34 

0.44 

23-Jul 

1522 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.39 

0.52 

24-Jul 

805 

Pump  room  -  basement 

0.36 

0.54 

24-Jul 

812 

Kitchen  -  mam  floor 

0.37 

0.49 

24-Jul 

818 

Laundry  -  basement 

0.37 

0.51 

24-Jul 

825 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,41 

0.55 

24-Jul 

1212 

Pump  room  -  basement 

046 

0.56 

24-Jul 

1217 

Kitchen  -  main  floor 

0.06 

0,19 

24-Jul 

1222 

Laundry  -  basement 

0.09 

0.22 

24-Jul 

1226 

Upper  bathroom  -  second  floor 

044 

0.58 

24-Jul 

1508 

Pump  room  -  basement 

0.51 

0.68 

24-Jul 

1513 

Kitchen  -  mam  floor 

0.38 

0.51 

24-Jul 

1518 

Laundry  -  basement 

042 

0.51 

24-Jul 

1524 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,48 

0.62 

25-Jul 

815 

Pump  room  -  basement 

0.42 

0.54 

WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

25-Jul 

823 

Kitchen  -  main  floor 

0.35 

046 

25-Jul 

830 

Laundry  -  basement 

0.34 

0.47 

25-Jul 

837 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.40 

0.54 

25-Jul 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.49 

0.65 

25-Jul 

1221 

Kitchen  -  mam  floor 

0-13 

0.26 

25-Jul 

1227 

Laundry  -  basement 

0.46 

0.61 

25-Jul 

1232 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.41 

0.63 

25-Jul 

1505 

Pump  room  -  basement 

0.52 

0.72 

25-Jul 

1511 

Kitchen  -  mam  floor 

004 

0.13 

25-Jul 

1516 

Laundry  -  basement 

0.07 

0.17 

25-Jul 

1520 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.57 

0.65 

26-Jul 

806 

Pump  room  -  basement 

0.34 

0.53 

26-Jul 

811 

Kitchen  -  main  floor 

0.20 

0.35 

26-Jul 

819 

Laundry  -  basement 

0.24 

0.38 

26-Jul 

825 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.35 

0.46 

26-Jul 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.33 

0.47 

26-Jul 

1219 

Kitchen  -  main  floor 

0.16 

0.35 

26-Jul 

1224 

Laundry  -  basement 

0.17 

0.33 

26-Jul 

1229 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.31 

0.42 

26-Jul 

1504 

Pump  room  -  basement 

0.28 

0.43 

26-Jul 

1510 

Kitchen  -  mam  floor 

0.16 

0.30 

26-Jul 

1514 

Laundry  -  basement 

0.15 

0,31 

26-Jul 

1519 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.23 

042 

27-Jul 

813 

Pump  room  -  basement 

0.36 

052 

27-Jul 

819 

Kitchen  -  main  floor 

0.26 

0.39 

27-Jul 

825 

Laundry  -  basement 

0.15 

031 

27-Jul 

830 

Upper  bathroom  -  second  floor 

032 

0.44 

27-Jul 

1210 

Pump  room  -  basement 

0.92 

1.13 

27-Jul 

1215 

Kitchen  -  mam  floor 

0.68 

086 

27-Jul 

1218 

Laundry  -  basement 

0,64 

0,76 

27-Jul 

1223 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.90 

1,12 

27-Jul 

1510 

Pump  room  -  basement 

1.02 

1,23 

27-Jul 

1514 

Kitchen  -  mam  floor 

0.64 

0.78 

27-Jul 

1524 

Laundry  -  basement 

0.51 

066 

27-Jul 

1529 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.55 

073 

28-Jul 

806 

Pump  room  -  basement 

0.55 

0.71 

28-Jul 

812 

Kitchen  -  mam  floor 

0.54 

0.66 

28-Jul 

818 

Laundry  -  basement 

0.45 

0.62 

28-Jul 

823 

Upper  bathroom  -  second  floor 

059 

0.73 

28-Jul 

1220 

Pump  room  -  basement 

0.57 

0.71 

28-Jul 

1225 

Kitchen  -  main  floor 

0-37 

0.44 

28-Jul 

1230 

Laundry  -  basement 

041 

0-46 

28-Jul 

1235 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.55 

0-69 

28-Jul 

1505 

Pump  room  -  basement 

045 

0.64 

28-Jul 

1510 

Kitchen  -  mam  floor 

0.01 

0  17 

28-Jul 

1515 

Laundry  -  basement 

0.02 

0  19 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIAflE 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

28-Jul 

1522 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.56 

0.72 

29-Jul 

805 

Pump  room  -  basement 

0.65 

0.74 

29-Jul 

812 

Kitchen  -  mam  floor 

0.35 

0.46 

29-Jul 

822 

Laundry  -  basement 

0.28 

0.46 

29-Jul 

829 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.64 

0.73 

29-Jul 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.60 

0.71 

29-Jul 

1220 

Kitchen  -  main  floor 

0.36 

0.49 

29-Jul 

1225 

Laundry  -  basement 

0.34 

0.44 

29-Jul 

1231 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.59 

0.69 

29-Jul 

1518 

Pump  room  -  basement 

0.56 

0.72 

29-Jul 

1526 

Kitchen  -  mam  floor 

0.23 

0,39 

29-Jul 

1530 

Laundry  -  basement 

0.21 

0.34 

29-Jul 

1535 

Upper  bathroom  -  second  floor 

048 

0,66 

30-Jul 

817 

Pump  room  -  basement 

0.61 

0,71 

30-Jul 

823 

Laundry  -  basement 

0.50 

0.56 

30-Jul 

829 

Kitchen  -  mam  floor 

0-46 

0,52 

30-Jul 

834 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.62 

0.72 

30-Jul 

1223 

Pump  room  -  basement 

0.54 

0.66 

30-Jul 

1230 

Kitchen  -  mam  floor 

0.10 

020 

30-Jul 

1236 

Laundry  -  basement 

0.07 

0.17 

30-Jul 

1240 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.54 

0.67 

30-Jul 

1507 

Pump  room  -  basement 

0.59 

078 

30-Jul 

1515 

Kitchen  -  main  floor 

0.37 

0  46 

30-Jul 

1522 

Laundry  -  basement 

0.28 

0.36 

30-Jul 

1528 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.68 

079 

31-Jul 

805 

Pump  room  -  basement 

0.55 

0.74 

31 -Jul 

810 

Kitchen  -  mam  floor 

0.28 

0.37 

31-Jul 

815 

Laundry  -  basement 

0.30 

0-45 

31-Jul 

820 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.63 

073 

31-Jul 

1220 

Pump  room  -  basement 

0.62 

0  75 

31-Jul 

1224 

Kitchen  -  mam  floor 

0  14 

0.25 

31-Jul 

1227 

Laundry  -  basement 

0  16 

0.29 

31-Jul 

1233 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,63 

0  75 

31-Jul 

1509 

Pump  room  -  basement 

0.54 

0  72 

31-Jul 

1515 

Kitchen  -  mam  floor 

0.23 

0,35 

31-Jul 

1522 

Laundry  -  basement 

0.21 

0,26 

31-Jul 

1528 

Upper  bathroom  -  second  floor 

054 

0  78 

01 -Aug 

810 

Pump  room  -  basement 

0  60 

0  71 

01 -Aug 

813 

. 1 

Kitchen  -  mam  floor 

046 

0,58 

01 -Aug 

819 

Laundry  -  basement 

0,42 

051 

01 -Aug 

824 

Upper  bathroom  -  second  floor 

066 

076 

01 -Aug 

1218 

Pump  room  ■  basement 

0.65 

075 

01 -Aug 

1222 

Kitchen  -  mam  floor 

0.38 

0,52 

01 -Aug 

1226 

Laundry  -  basement 

0.39 

0,53 

01 -Aug 

1231 

Upper  bathroom  -  second  floor 

068 

0,77 

01 -Aug 

1504 

Pump  room  ■  basement 

0.64 

071 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

01 -Aug 

1510 

Kitchen  -  main  floor 

0.04 

0.11 

01 -Aug 

1514 

Laundry  -  basement 

0.07 

0.33 

01 -Aug 

1518 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.58 

0.59 

02-Aug 

805 

Pump  room  -  basement 

0.58 

0.67 

02-Aug 

811 

Kitchen  -  main  floor 

0.46 

0.55 

02-Aug 

815 

Laundry  -  basement 

0.46 

0.57 

02-Aug 

820 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.57 

0.67 

02-Aug 

1214 

Pump  room  -  basement 

070 

0.83 

02-Aug 

1222 

Kitchen  -  mam  floor 

0.36 

0.54 

02-Aug 

1228 

Laundry  -  basement 

039 

0.46 

02-Aug 

1232 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.63 

0.74 

02-Aug 

1505 

Pump  room  -  basement 

0.61 

0.76 

02-Aug 

1516 

Kitchen  -  main  floor 

0.43 

0.55 

02-Aug 

1521 

Laundry  -  basement 

0.41 

0.54 

02-Aug 

1525 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.49 

0.66 

03-Aug 

815 

Pump  room  -  basement 

0.47 

0.58 

03-Aug 

821 

Kitchen  -  mam  floor 

0.38 

0.49 

03-Aug 

828 

Laundry  -  basement 

0.42 

0.50 

03-Aug 

832 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.46 

0.62 

03-Aug 

1208 

Pump  room  -  basement 

0.50 

0.64 

03-Aug 

1212 

Kitchen  -  mam  floor 

0.23 

0,40 

03-Aug 

1221 

Laundry  -  basement 

0.30 

0,40 

03-Aug 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0,67 

03-Aug 

1535 

Pump  room  -  basement 

0.51 

0,65 

03-Aug 

1541 

Kitchen  -  mam  floor 

0.31 

050 

03-Aug 

1545 

Laundry  -  basement 

0.35 

0  43 

03-Aug 

1550 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0,67 

04-Aug 

804 

Pump  room  -  basement 

0.35 

0,50 

04-Aug 

810 

Kitchen  -  mam  floor 

0  12 

028 

04-Aug 

816 

Laundry  -  basement 

0.25 

0  36 

04-Aug 

820 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.34 

0  50 

04-Aug 

1213 

Pump  room  -  basement 

0.30 

0  47 

04-Aug 

1217 

Kitchen  -  mam  floor 

004 

0  17 

04-Aug 

1222 

Laundry  -  basement 

0.06 

0  18 

04-Aug 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.31 

0  43 

04-Aug 

1508 

Pump  room  -  basement 

0.43 

054 

04-Aug 

1514 

Kitchen  -  mam  floor 

0.21 

039 

04-Aug 

1523 

Laundry  -  basement 

008 

0.26 

04-Aug 

1529 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,37 

0  51 

05-Aug 

804 

Pump  room  -  basement 

0  15 

0  43 

05-Aug 

811 

Kitchen  -  mam  floor 

0.18 

0  33 

05-Aug 

817 

Laundry  -  basement 

0,17 

0  31 

05-Aug 

823 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0  26 

0  41 

05-Aug 

1213 

Pump  room  -  basement 

0.21 

0  40 

05-Aug 

1219 

Kitchen  -  mam  floor 

008 

0  15 

05-Aug 

1225 

Laundry  -  basement 

0.04 

0  16 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

05-Aug 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.21 

0.36 

05-Aug 

1516 

Pump  room  -  basement 

0  44 

0.74 

05-Aug 

1522 

Kitchen  -  main  floor 

0.09 

0.29 

05-Aug 

1526 

Laundry  -  basement 

0.08 

0.23 

05-Aug 

1531 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.41 

0.61 

06-Aug 

810 

Pump  room  -  basement 

0.26 

0.41 

06-Aug 

816 

Laundry  -  basement 

0.16 

0.28 

06-Aug 

821 

Kitchen  -  main  floor 

0.16 

0.28 

06-Aug 

826 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.25 

0.40 

05-Aug 

1214 

Pump  room  -  basement 

0.33 

0.50 

06-Aug 

1218 

Kitchen  -  mam  floor 

0.21 

0.37 

06-Aug 

1224 

Laundry  -  basement 

0.18 

0.31 

06-Aug 

1229 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.29 

0.38 

06-Aug 

1500 

Pump  room  -  basement 

0.31 

0,42 

06-Aug 

1506 

Kitchen  -  mam  floor 

0.14 

0.33 

06-Aug 

1514 

Laundry  -  basement 

0.14 

0.29 

06-Aug 

1520 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.31 

0.38 

07-Aug 

812 

Pump  room  -  basement 

0.22 

0.38 

07-Aug 

818 

Laundry  -  basement 

0.22 

0.29 

07-Aug 

823 

Kitchen  -  mam  floor 

0.18 

0.28 

07-Aug 

827 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.24 

0.38 

07-Aug 

1221 

Pump  room  -  basement 

0.26 

0.37 

07-Aug 

1226 

Kitchen  -  mam  floor 

0,13 

0.28 

07-Aug 

1230 

Laundry  -  basement 

0,17 

0.28 

07-Aug 

1236 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.29 

044 

07-Aug 

1508 

Pump  room  -  basement 

0.33 

0  43 

07-Aug 

1513 

Kitchen  -  mam  floor 

0.16 

036 

07-Aug 

1518 

Laundry  -  basement 

0.11 

0,29 

07-Aug 

1523 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.28 

043 

08-Aug 

803 

Pump  room  -  basement 

0.23 

0,34 

08-Aug 

808 

Kitchen  -  mam  floor 

007 

0,20 

08-Aug 

812 

Laundry  -  basement 

0.08 

0,20 

08-Aug 

818 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.02 

0  13 

08-Aug 

1220 

Pump  room  -  basement 

0.21 

0,38 

08-Aug 

1224 

Kitchen  -  mam  floor 

0  11 

0  19 

08-Aug 

1228 

Laundry  -  basement 

0.10 

0.22 

08-Aug 

1232 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,21 

0,34 

08-Aug 

1506 

Pump  room  -  basement 

0  38 

0,53 

08-Aug 

1512 

Kitchen  -  mam  floor 

0.23 

0,45 

08-Aug 

1518 

Laundry  -  basement 

0.24 

0.39 

08-Aug 

1528 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.39 

0.54 

09-Aug 

812 

Pump  room  -  basement 

0.28 

041 

09-Aug 

818 

Kitchen  ■  mam  floor 

0,03 

0.31 

09-Aug 

823 

Laundry  -  basement 

0,17 

0.32 

09-Aug 

827 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,32 

0.38 

09-Aug 

1217 

Pump  room  -  basement 

0.21 

0.37 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

09-Aug 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

0.05 

0.21 

09-Aug 

1225 

Laundry  -  basement 

0.13 

0.23 

09-Aug 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.21 

0.33 

09-Aug 

1456 

Pump  room  -  basement 

0.22 

0.35 

09-Aug 

1500 

Kitchen  -  main  floor 

0.13 

0.26 

09-Aug 

1508 

Laundry  -  basement 

0.12 

0.29 

09-Aug 

1516 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,33 

049 

10-Aug 

810 

Pump  room  -  basement 

0.33 

0.42 

10-Aug 

815 

Kitchen  -  mam  floor 

0.21 

0.33 

10-Aug 

820 

Laundry  -  basement 

0.22 

0.37 

1 0-Aug 

824 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.28 

0.44 

10-Aug 

1218 

Pump  room  -  basement 

0.71 

0.99 

10-Aug 

1224 

Kitchen  -  mam  floor 

0.46 

0.62 

10-Aug 

1228 

Laundry  -  basement 

0.48 

0.57 

10-Aug 

1232 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.70 

0.89 

10-Aug 

1501 

Pump  room  -  basement 

0,69 

0.84 

10-Aug 

1506 

Kitchen  -  mam  floor 

0.44 

0.60 

10-Aug 

1512 

Laundry  -  basement 

0.37 

0.52 

1 0-Aug 

1516 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.93 

1.21 

1 1  -Aug 

809 

Pump  room  -  basement 

0.52 

0.68 

11 -Aug 

814 

Kitchen  -  mam  floor 

0.38 

0.56 

11 -Aug 

819 

Laundry  -  basement 

0  45 

0.57 

11 -Aug 

823 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0,65 

11 -Aug 

1216 

Pump  room  -  basement 

0.61 

0,79 

11 -Aug 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

0.58 

0,71 

11 -Aug 

1223 

Laundry  -  basement 

0.56 

0,70 

11 -Aug 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.68 

078 

11 -Aug 

1455 

Pump  room  -  basement 

0.54 

074 

11 -Aug 

1503 

Kitchen  -  mam  floor 

0.07 

0,23 

11 -Aug 

1510 

Laundry  -  basement 

0,18 

0,40 

11 -Aug 

1515 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,58 

0,76 

12-Aug 

756 

Pump  room  -  basement 

048 

0,66 

12-Aug 

800 

Kitchen  -  mam  floor 

038 

0,48 

12-Aug 

804 

Laundry  -  basement 

0,36 

0,45 

12-Aug 

807 

Upper  bathroom  -  second  floor 

045 

0,61 

12-Aug 

1218 

Pump  room  -  basement 

0,45 

0,54 

12-Aug 

1222 

Kitchen  -  mam  floor 

0,07 

0,18 

12-Aug 

1225 

Laundry  -  basement 

0  12 

0,30 

12-Aug 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

037 

0,59 

12-Aug 

1455 

Pump  room  -  basement 

0,33 

0,51 

12-Aug 

1501 

Kitchen  -  mam  floor 

005 

019 

12-Aug 

1506 

Laundry  -  basement 

0,06 

0,23 

12-Aug 

1511 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,35 

0,54 

13-Aug 

807 

Pump  room  -  basement 

040 

0,63 

1 3-Aug 

810 

Kitchen  -  mam  floor 

046 

0,54 

13-Aug 

814 

Laundry  ■  basement 

0  44 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15.  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

13-Aug 

818 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.56 

0.71 

13-Aug 

1215 

Pump  room  -  basement 

048 

0.58 

13-Aug 

1218 

Kitchen  -  main  floor 

0.31 

0.44 

13-Aug 

1221 

Laundry  -  basement 

0.36 

0.46 

1 3-Aug 

1226 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.47 

0.57 

13-Aug 

1451 

Pump  room  -  basement 

0.40 

0.54 

13-Aug 

1457 

Kitchen  -  main  floor 

0.28 

0.45 

13-Aug 

1501 

Laundry  -  basement 

0.26 

0.39 

13-Aug 

1506 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.37 

0.55 

14-Aug 

810 

Pump  room  -  basement 

0,46 

0.60 

14-Aug 

817 

Kitchen  -  main  floor 

0.36 

0.46 

14-Aug 

823 

Laundry  -  basement 

0.39 

0.51 

14-Aug 

830 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.45 

0.61 

14-Aug 

1209 

Pump  room  -  basement 

0.42 

0.57 

14-Aug 

1211 

Kitchen  -  mam  floor 

0.34 

0.47 

14-Aug 

1215 

Laundry  -  basement 

0.36 

0.45 

14-Aug 

1219 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.44 

0.58 

14-Aug 

1517 

Pump  room  -  basement 

0.59 

074 

14-Aug 

1522 

Kitchen  -  mam  floor 

0.34 

0.51 

14-Aug 

1528 

Laundry  -  basement 

0.30 

0.47 

14-Aug 

1535 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,57 

0.73 

1 5-Auq 

810 

Pump  room  -  basement 

0.48 

0.56 

15-Auq 

817 

Kitchen  -  mam  floor 

0.31 

0.50 

15-Aug 

822 

Laundry  -  basement 

0.34 

0.50 

15-Aug 

824 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.43 

0.56 

15-Aug 

1216 

Pump  room  -  basement 

0.46 

0.67 

1 5-Aug 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

0.36 

0.54 

15-Aug 

1224 

Laundry  -  basement 

0.37 

0.48 

15-Aug 

1229 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.53 

0.64 

1 5-Auq 

1445 

Pump  room  -  basement 

0.50 

0,68 

15-Auq 

1450 

Kitchen  -  mam  floor 

0.41 

0,57 

15-Aug 

1455 

Laundry  -  basement 

0.37 

049 

15-Aug 

1500 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0-64 

16-Aug 

812 

Pump  room  -  basement 

0.39 

0,52 

15-Aug 

820 

Kitchen  -  mam  floor 

0.23 

0.37 

16-Auq 

826 

Laundry  -  basement 

0.25 

0.37 

1 6-Aug 

831 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0  40 

0.51 

16-Aug 

1216 

Pump  room  -  basement 

0.32 

054 

16-Auq 

1221 

Kitchen  -  mam  floor 

021 

0,32 

16-Aug 

1226 

Laundry  -  basement 

0,19 

0.29 

16-Auq 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,51 

0.55 

1 6-Aug 

1608 

Pump  room  -  basement 

0,51 

0.72 

16-Aug 

1613 

Kitchen  -  mam  floor 

0.37 

0.52 

16-Auq 

1618 

Laundry  -  basement 

0  45 

0,46 

16-Aug 

1623 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.58 

0.74 

17-Aug 

813 

Pump  room  -  basement 

0  37 

0,50 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 
(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

17-Aug 

818 

Kitchen  -  main  floor 

0.16 

0.36 

17-Aug 

823 

Laundry  -  basement 

0.36 

0.44 

17-Aug 

828 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.35 

0.51 

17-Aug 

1210 

Pump  room  -  basement 

0.31 

0.45 

17-Aug 

1218 

Kitchen  -  mam  floor 

0.07 

0.21 

17-Aug 

1222 

Laundn,'  -  basement 

0.08 

0.17 

17-Aug 

1230 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.31 

0.44 

17-Aug 

1505 

Pump  room  -  basement 

0.67 

0.76 

17-Aug 

1510 

Kitchen  -  mam  floor 

047 

0.56 

17-Aug 

1515 

Laundry  -  basement 

0.42 

0.52 

17-Aug 

1520 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.67 

0.70 

18-Aug 

815 

Pump  room  -  basement 

0.43 

0.60 

18-Aug 

825 

Kitchen  -  mam  floor 

0.32 

0.43 

18-Aug 

830 

Laundry  -  basement 

0.21 

0.34 

18-Aug 

835 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.47 

0.60 

18-Aug 

1212 

Pump  room  -  basement 

0.46 

0.63 

18-Aug 

1216 

Kitchen  -  main  floor 

0.08 

0.19 

18-Aug 

1220 

Laundry  -  basement 

0.10 

0.18 

18-Aug 

1224 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0.63 

18-Aug 

1508 

Pump  room  -  basement 

0.42 

0.55 

18-Aug 

1514 

Kitchen  -  main  floor 

0.20 

0.31 

18-Aug 

1519 

Laundry  -  basement 

0.21 

0.29 

1 8-Aug 

1526 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.42 

0.59 

19-Aug 

808 

Pump  room  -  basement 

0.40 

0.54 

1 9-Aug 

815 

Kitchen  -  main  floor 

0.35 

049 

19-Aug 

819 

Laundry  -  basement 

0.29 

0,44 

19-Aug 

824 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.42 

0.59 

19-Aug 

1212 

Pump  room  -  basement 

0.51 

0.61 

19-Aug 

1216 

Kitchen  -  main  floor 

0.26 

0.38 

19-Aug 

1219 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.40 

19-Aug 

1222 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.50 

062 

19-Aug 

1509 

Pump  room  -  basement 

047 

0.56 

19-Aug 

1514 

Kitchen  -  mam  floor 

0.31 

0.50 

1 9-Aug 

1519 

Laundry  -  basement 

032 

0.38 

19-Aug 

1524 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,46 

0.55 

20-Aug 

808 

Pump  room  -  basement 

0.41 

0.57 

20-Aug 

814 

Kitchen  -  mam  floor 

032 

047 

20-Aug 

818 

Laundry  -  basement 

030 

0  45 

20-Aug 

822 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.38 

0.58 

20-Aug 

1211 

Pump  room  -  basement 

0  44 

0.52 

20-Aug 

1216 

Kitchen  -  mam  floor 

009 

020 

20-Aug 

1219 

Laundry  -  basement 

0  07 

0.25 

20-Aug 

1222 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0  43 

051 

20-Aug 

1522 

Pump  room  -  basement 

066 

0  76 

20-Aug 

1526 

Kitchen  -  mam  floor 

041 

0.56 

20-Aug 

1533 

Laundry  -  basement 

0,37 

0.47 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 
JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

20-Aug 

1538 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.63 

0,76 

21 -Aug 

816 

Pump  room  -  basement 

0.49 

0.63 

21 -Aug 

822 

Kitctien  -  mam  floor 

0.38 

0.51 

21 -Aug 

828 

Laundry  -  basement 

0.42 

0.51 

21 -Aug 

833 

Upper  batfiroom  -  second  floor 

0.44 

0.60 

21 -Aug 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.54 

0.69 

21 -Aug 

1222 

Kitchen  -  main  floor 

0.23 

0.31 

21 -Aug 

1225 

Laundry  -  basement 

0.21 

0.36 

21 -Aug 

1228 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.56 

0.68 

21 -Aug 

1450 

Pump  room  -  basement 

0.61 

0.77 

21 -Aug 

1455 

Kitchen  -  mam  floor 

0.24 

0.40 

21 -Aug 

1500 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.49 

21 -Aug 

1505 

Upper  bathroom  -  second  floor 

056 

0.76 

22-Aug 

815 

Pump  room  -  basement 

0.48 

0.59 

22-Aug 

823 

Kitchen  -  mam  floor 

0.42 

0.51 

22-Aug 

829 

Laundry  -  basement 

0.42 

0.54 

22-Aug 

834 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.46 

0.60 

22-Aug 

1212 

Pump  room  -  basement 

0.58 

0.70 

22-Aug 

1219 

Kitchen  -  mam  floor 

0.37 

0.48 

22-Aug 

1223 

Laundry  -  basement 

0.38 

0.51 

22-Aug 

1226 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.58 

072 

22-Aug 

1455 

Pump  room  -  basement 

069 

0.79 

22-Aug 

1500 

Kitchen  -  mam  floor 

0.45 

0.65 

22-Aug 

1505 

Laundry  -  basement 

0.48 

0.60 

22-Aug 

1510 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,62 

0.73 

23-Aug 

810 

Pump  room  -  basement 

0.47 

0.65 

23-Aug 

816 

Kitchen  -  mam  floor 

036 

0.50 

23-Aug 

825 

Laundry  -  basement 

0.44 

053 

23-Aug 

829 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,49 

064 

23-Aug 

1211 

Pump  room  -  basement 

0.48 

057 

23-Aug 

1215 

Kitchen  -  mam  floor 

0.21 

0  38 

23-Aug 

1218 

Laundry  -  basement 

0.22 

0.37 

23-Aug 

1221 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0  48 

052 

23-Aug 

1501 

Pump  room  -  basement 

0.59 

069 

23-Aug 

1506 

Kitchen  -  mam  floor 

0.34 

050 

23-Aug 

1512 

Laundry  -  basement 

0.34 

0.49 

23-Aug 

1517 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.55 

067 

24-Aug 

812 

Pump  room  -  basement 

0.39 

0  53 

24-Aug 

817 

Kitchen  -  mam  floor 

0.25 

040 

24-Aug 

821 

Laundry  -  basement 

026 

0.39 

24-Aug 

827 

Upper  bathroom  -  second  floor 

042 

064 

24-Aug 

1212 

Pump  room  -  basement 

038 

0  54 

24-Aug 

1216 

Kitchen  -  mam  floor 

0  17 

0  28 

24-Aug 

1220 

Laundry  -  basement 

0  17 

025 

24-Aug 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0  39 

054 

24-Aug 

1501 

Pump  room  -  basement 

0  81 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

24-Aug 

1506 

Kitchen  -  main  floor 

063 

0.76 

24-Aug 

1511 

Laundry  -  basement 

0,49 

0.67 

24-Aug 

1516 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0-06 

0.21 

25-Aug 

812 

Pump  room  -  basement 

0.28 

0.34 

25-Aug 

817 

Kitchen  -  main  floor 

0.26 

0.41 

25-Aug 

823 

Laundry  -  basement 

0.39 

0.53 

25-Aug 

828 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.46 

0.59 

25-Aug 

1217 

Pump  room  -  basement 

0.57 

0.70 

25-Aug 

1222 

Kitchen  -  main  floor 

0.12 

0.23 

25-Aug 

1226 

Laundry  -  basement 

0.10 

0.24 

25-AU9 

1229 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.48 

0.59 

25-Aug 

1455 

Pump  room  -  basement 

0.40 

0.59 

25-Aug 

1500 

Kitchen  -  main  floor 

0.09 

0.22 

25-Aug 

1505 

Laundry  -  basement 

0.05 

0.20 

25-Aug 

1510 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.53 

0.70 

26-Aug 

830 

Pump  room  -  basement 

0.39 

0.58 

26-Aug 

834 

Kitchen  -  main  floor 

0.32 

0.47 

26-Aug 

839 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.42 

26-Aug 

843 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.36 

0.49 

26-Aug 

1209 

Pump  room  -  basement 

0.45 

0.54 

26-Aug 

1213 

Kitchen  -  main  floor 

0.21 

0.40 

26-Aug 

1218 

Laundry  -  basement 

0.29 

0.39 

26-Aug 

1223 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.42 

0.58 

26-Aug 

1454 

Pump  room  -  basement 

0.50 

063 

26-Aug 

1458 

Kitchen  -  main  floor 

0.30 

046 

26-Aug 

1503 

Laundry  -  basement 

0.24 

0.42 

26-Aug 

1507 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.43 

0.57 

27-Aug 

830 

Pump  room  -  basement 

0.36 

0.50 

27-Aug 

839 

Kitchen  -  mam  floor 

0.31 

0.43 

27-Aug 

851 

Laundry  -  basement 

0.22 

0.34 

27-Aug 

857 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,36 

0.51 

27-Aug 

1220 

Pump  room  -  basement 

0.32 

0.45 

27-Aug 

1227 

Kitchen  -  main  floor 

023 

0.38 

27-Aug 

1232 

Laundry  -  basement 

0.23 

0.35 

27-Aug 

1237 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.29 

041 

27-Aug 

1500 

Pump  room  -  basement 

024 

0.45 

27-Aug 

1507 

Kitchen  -  main  floor 

0.18 

0.36 

27-Aug 

1512 

Laundry  -  basement 

022 

0.32 

27-Aug 

1516 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.28 

040 

28-Aug 

807 

Pump  room  -  basement 

038 

0.56 

28-Aug 

813 

Kitchen  -  mam  floor 

030 

0.46 

28-Aug 

818 

Laundry  -  basement 

034 

0.45 

28-Aug 

824 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0  42 

0.52 

28-Aug 

1220 

Pump  room  -  basement 

040 

0.49 

28-Aug 

1228 

Kitchen  -  mam  floor 

0.36 

0.47 

28-Aug 

1235 

Laundry  -  basement 

0.26 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHL0RI^4E  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

28-Aug 

1239 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.39 

048 

28-Aug 

1509 

Pump  room  -  basement 

0.43 

0.61 

28-Aug 

1513 

Kitchen  -  mam  floor 

033 

0.43 

28-Aug 

1516 

Laundry  -  basement 

0.33 

0.47 

28-Aug 

1520 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.39 

0.57 

29-Aug 

815 

Pump  room  -  basement 

0.43 

0.55 

29-Aug 

823 

Kitchen  -  mam  floor 

0.24 

0.36 

29-Aug 

829 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.44 

29-Aug 

835 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.41 

0.53 

29-Aug 

1213 

Pump  room  -  basement 

0.49 

066 

29-Aug 

1217 

Kitchen  -  mam  floor 

0.18 

0.33 

29-Aug 

1222 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.43 

29-Aug 

1227 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.55 

0.67 

29-Aug 

1504 

Pump  room  -  basement 

0.54 

0.68 

29-Aug 

1508 

Kitchen  -  mam  floor 

0.31 

0.47 

29-Aug 

1513 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.52 

29-Aug 

1518 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.46 

0.67 

30-Aug 

820 

Pump  room  -  basement 

0.26 

0.50 

30-Aug 

825 

Kitchen  -  mam  floor 

0.14 

0.33 

30-Aug 

830 

laundry  -  basement 

0.19 

042 

30-Aug 

836 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.37 

0.51 

30-Aug 

1205 

Pump  room  -  basement 

048 

0.54 

30-Aug 

1209 

Kitchen  -  mam  floor 

0.16 

0.28 

30-Aug 

1213 

Laundry  -  basement 

0.18 

0.29 

30-Aug 

1217 

Upper  bathroom  -  second  floor 

046 

0.55 

30-Aug 

1500 

Pump  room  -  basement 

035 

0.56 

30-Aug 

1505 

Kitchen  -  mam  floor 

0.31 

044 

30-Aug 

1510 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.43 

30-Aug 

1515 

Upper  bathroom  ■  second  floor 

0.38 

0.51 

31 -Aug 

817 

Pump  room  -  basement 

0.40 

0.43 

31 -Aug 

823 

Kitchen  -  mam  floor 

0.34 

0.43 

31 -Aug 

828 

Laundry  -  basement 

0.30 

042 

31 -Aug 

833 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.38 

0.49 

31 -Aug 

1208 

Pump  room  -  basement 

0.31 

0.33 

31 -Aug 

1213 

Kitchen  -  mam  floor 

022 

0.35 

31 -Aug 

1217 

Laundry  -  basement 

0  16 

0.30 

31 -Aug 

1221 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.08 

0.55 

31 -Aug 

1513 

Pump  room  -  basement 

0.39 

0.56 

31 -Aug 

1517 

Kitchen  -  mam  floor 

0,29 

0.42 

31 -Aug 

1520 

Laundry  -  basement 

030 

0.40 

31 -Aug 

1525 

Upper  bathroom  -  second  floor 

037 

0.52 

01-Sep 

829 

Pump  room  -  basement 

039 

0.50 

01-Sep 

833 

Kitchen  -  main  floor 

033 

0.52 

01-Sep 

837 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.49 

01-Sep 

842 

Upper  bathroom  -  second  floor 

033 

0.38 

01-Sep 

1213 

Pump  room  -  basement 

0  48 

0.64 

■ 
fi 

i 

P 
i 

H 

n 


WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

01 -Sep 

1219 

Kitchen  -  main  floor 

0.40 

0.55 

01 -Sep 

1222 

Laundry  -  basement 

0.38 

0.42 

01-Sep 

1226 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.41 

0.49 

01-Sep 

1522 

Pump  room  -  basement 

0.34 

0.55 

01-Sep 

1526 

Kitchen  -  mam  floor 

0.23 

0.37 

01-Sep 

1531 

Laundry  -  basement 

0.22 

0.30 

01-Sep 

1540 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.20 

0.40 

02-SeD 

819 

Pump  room  -  basement 

0.33 

0.48 

02-Sep 

823 

Kitchen  -  mam  floor 

0.19 

0.32 

02  Sep 

828 

Laundry  -  basement 

0.19 

0.38 

02-Sep 

833 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.39 

0.48 

02-Sep 

1207 

Pump  room  -  basement 

0.31 

0.44 

02-Sep 

1213 

Kitchen  -  mam  floor 

0.19 

0.32 

02-Sep 

1217 

Laundry  -  basement 

0.11 

0.28 

02-Sep 

1222 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.28 

0.44 

02-Sep 

1504 

Pump  room  -  basement 

0.30 

0.46 

02-Sep 

1508 

Kitchen  -  main  floor 

0.07 

0.19 

02-Sep 

1512 

Laundry  -  basement 

0.09 

0.17 

02-Sep 

1516 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.24 

0.43 

03-Sep 

810 

Pump  room  -  basement 

0.33 

0.44 

03-Sep 

820 

Kitchen  -  mam  floor 

0.11 

0.28 

03-Sep 

825 

Laundry  -  basement 

0.22 

0.35 

03-Sep 

830 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.30 

0.45 

03-Sep 

1209 

Pump  room  -  basement 

0.30 

0.39 

03-Sep 

1213 

Kitchen  -  mam  floor 

0.08 

0.19 

03-Sep 

1217 

Laundry  -  basement 

008 

018 

03-Sep 

1221 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.24 

0.42 

03-Sep 

1508 

Pump  room  -  basement 

0.28 

0.39 

03-Sep 

1512 

Kitchen  -  mam  floor 

0.17 

0.30 

03-Sep 

1516 

Laundry  -  basement 

0.22 

0.33 

03-Sep 

1520 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.28 

0.39 

04-Sep 

816 

Pump  room  -  basement 

0.24 

0.34 

04-Sep 

821 

Kitchen  -  main  floor 

0.12 

0.32 

04-Sep 

825 

Laundry  -  basement 

0.15 

0.34 

04-Sep 

830 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.28 

038 

04-Sep 

1213 

Pump  room  -  basement 

0,43 

0.53 

04-Sep 

1218 

Kitchen  -  mam  floor 

0.07 

0  19 

04-Sep 

1222 

Laundry  -  basement 

011 

0.19 

04-Sep 

1226 

Upper  bathroom  -  second  floor 

045 

056 

04-Sep 

1513 

Pump  room  -  basement 

048 

0.59 

04-Sep 

1517 

Kitchen  -  mam  floor 

039 

051 

04-Sep 

1528 

Laundry  -  basement 

0.30 

048 

04-Sep 

1532 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,49 

0.59 

05-Sep 

809 

Pump  room  -  basement 

0.12 

040 

05-Sep 

814 

Kitchen  -  mam  floor 

0.23 

034 

05-Sep 

819 

Laundry  -  basement 

0.25 

0  34 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

05-Sep 

824 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.26 

0.41 

05-Sep 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.38 

0.49 

05-Sep 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

0  12 

0.23 

05-Sep 

1224 

Laundry  -  basement 

0.14 

0.20 

05-Sep 

1229 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.23 

0.42 

05-Sep 

1458 

Pump  room  -  basement 

0.42 

0.52 

05-Sep 

1502 

Kitchen  -  main  floor 

0.27 

0.37 

05-Sep 

1509 

Laundry  -  basement 

0.20 

0.35 

05-Sep 

1514 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.32 

0.41 

06-Sep 

807 

Pump  room  -  basement 

035 

0.42 

06-Sep 

813 

Kitchen  -  main  floor 

0.23 

0,37 

06-Sep 

817 

Laundry  -  basement 

0.30 

0.38 

06-Sep 

821 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.37 

0.46 

06-Sep 

1215 

Pump  room  -  basement 

0.46 

0.56 

06-Sep 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

0.36 

0.41 

06-Sep 

1224 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.35 

06-Sep 

1228 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.42 

0.53 

06-Sep 

1509 

Pump  room  -  basement 

0.41 

0.54 

06-Sep 

1514 

Kitchen  -  mam  floor 

0.15 

0.23 

06-Sep 

1517 

Laundry  -  basement 

0.21 

031 

06-Sep 

1521 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.39 

047 

07-Sep 

814 

Pump  room  -  basement 

0.24 

036 

07-Sep 

819 

Kitchen  -  mam  floor 

0.14 

0.30 

07-Sep 

823 

Laundry  -  basement 

0,15 

0.23 

07-Sep 

829 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.23 

0.35 

07-Sep 

1216 

Pump  room  -  basement 

0,77 

0,99 

07-Sep 

1221 

Kitchen  -  mam  floor 

0.07 

0.22 

07-Sep 

1225 

Laundry  -  basement 

0.19 

0.33 

07-Sep 

1229 

Upper  bathroom  -  second  floor 

073 

0.95 

07-Sep 

1508 

Pump  room  -  basement 

0.81 

0.92 

07-Sep 

1513 

Kitchen  -  main  floor 

0,54 

0.68 

07-Sep 

1518 

Laundry  -  basement 

0.58 

0,67 

07-Sep 

1522 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.80 

0,91 

08-Sep 

806 

Pump  room  -  basement 

0.45 

055 

08-Sep 

811 

Kitchen  -  mam  floor 

0.15 

0,43 

08-Sep 

819 

Laundry  ■  basement 

0.30 

0  45 

08-Sep 

823 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0  45 

058 

08-Sep 

1207 

Pump  room  -  basement 

046 

0.65 

08-Sep 

1213 

Kitchen  -  mam  floor 

0,11 

0,21 

08-Sep 

1218 

Laundry  -  basement 

0,06 

0.20 

08-Sep 

1221 

Upper  bathroom  -  second  floor 

052 

0.61 

08-Sep 

1516 

Pump  room  -  basement 

0,54 

0.67 

08-Sep 

1521 

Kitchen  -  mam  floor 

0,40 

049 

08-Sep 

1524 

Laundry  -  basement 

0,32 

0.45 

08-Sep 

1528 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,50 

0.62 

09-Sep 

1               806 

Pump  room  -  basement 

0,35 

0  49 
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WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 
(mg/L) 

09-Sep 

812 

Kitchen  -  mam  floor 

0.23 

0.34 

09-Sep 

815 

Laundry  -  basement 

0.26 

0.38 

09-Sep 

821 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.33 

0.46 

09-Sep 

1208 

Pump  room  -  basement 

0.51 

0.63 

09-Sep 

1213 

Kitchen  -  main  floor 

0.35 

0.49 

09-Sep 

1217 

Laundry  -  basement 

0.37 

0.45 

09-Sep 

1221 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.45 

0.62 

09-Sep 

1622 

Kitchen  -  mam  floor 

0.07 

0.18 

09-Sep 

1627 

Laundry  -  basement 

0.07 

0.20 

09-Sep 

1629 

Pump  room  -  basement 

0.37 

0.51 

09-Sep 

1635 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.34 

0.49 

10-Sep 

812 

Pump  room  -  basement 

0.42 

0.55 

10-Sep 

818 

Kitchen  -  main  floor 

0.30 

0.47 

10-Sep 

823 

Laundry  -  basement 

0.30 

0.43 

10-Sep 

828 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.43 

0.50 

10-Sep 

1207 

Pump  room  -  basement 

0.38 

0.49 

10-Sep 

1211 

Kitchen  -  mam  floor 

0.14 

0.21 

10-Sep 

1217 

Laundry  -  basement 

0.05 

0.18 

10-Sep 

1221 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.47 

0.50 

10-Sep 

1555 

Pump  room  -  basement 

0.38 

0.49 

10-Sep 

1601 

Kitchen  -  mam  floor 

0.12 

0.24 

10-Sep 

1605 

Laundry  -  basement 

0-13 

0.23 

10-Sep 

1609 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.31 

0.44 

11 -Sep 

816 

Pump  room  -  basement 

0.28 

0.39 

11 -Sep 

824 

Kitchen  -  mam  floor 

0.13 

0.17 

11 -Sep 

831 

Laundry  -  basement 

0.17 

0.39 

11 -Sep 

838 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.35 

0.42 

11 -Sep 

1231 

Pump  room  -  basement 

0,48 

0.65 

11 -Sep 

1237 

Kitchen  -  mam  floor 

0.39 

0.50 

11 -Sep 

1241 

Laundry  -  basement 

0.37 

0.55 

11 -Sep 

1246 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.51 

0,64 

11 -Sep 

1553 

Pump  room  -  basement 

058 

0,76 

11 -Sep 

1557 

Kitchen  -  mam  floor 

0.53 

062 

11 -Sep 

1602 

Laundry  -  basement 

0.52 

0,71 

11 -Sep 

1605 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.56 

0,75 

12-Sep 

812 

Pump  room  -  basement 

0.45 

0.58 

12-Sep 

819 

Kitchen  -  mam  floor 

041 

052 

12-Sep 

826 

Laundry  -  basement 

042 

0,51 

12-Sep 

835 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.49 

0,54 

12-Sep 

1248 

Pump  room  -  basement 

0.48 

0.71 

12-Sep 

1256 

Kitchen  -  mam  floor 

0.38 

0.52 

12-Sep 

1301 

Laundry  -  basement 

0.31 

0.39 

12-Sep 

1305 

Upper  bathroom  -  second  floor 

055 

0.70 

12-Sep 

1555 

Pump  room  -  basement 

051 

0,62 

12-Sep 

1559 

Kitchen  -  main  floor 

0.25 

042 

12-Sep 

1602 

Laundry  -  basement 

0.32 

1              043 

i 


PI 


i 


p 

n 
i 

i 


WALKERTON  JAIL 

FREE  AND  TOTAL  CHLORINE  RESIDUALS  MONITORING 

JUNE  11  TO  SEPTEMBER  15,  2000 


DATE 
2000 

TIME 
(hrs) 

SAMPLING  LOCATION 

CHLORINE 
FREE 

(mg/L) 

CHLORINE 
TOTAL 

(mg/L) 

12-Sep 

1606 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.52 

0.67 

13-Sep 

831 

Pump  room  -  basement 

036 

0.48 

13-Sep 

839 

Kitchen  -  mam  floor 

0.29 

0.41 

13-Sep 

847 

Laundry  -  basement 

0.36 

0.50 

13-Sep 

854 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,43 

0.65 

13-Sep 

1214 

Pump  room  -  basement 

0.58 

0.74 

13-Sep 

1220 

Kitchen  -  mam  floor 

0.35 

0.47 

13-Sep 

1223 

Laundry  -  basement 

0.30 

0.42 

13-Sep 

1227 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.57 

0.73 

13-Sep 

1549 

Pump  room  -  basement 

0.58 

0.71 

13-Sep 

1554 

Kitchen  -  mam  floor 

0.16 

0.29 

13-Sep 

1601 

Laundry  -  basement 

0.23 

0.33 

13-Sep 

1605 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.56 

0.75 

14-Sep 

807 

Pump  room  -  basement 

0.57 

0.73 

14-Sep 

813 

Kitchen  -  mam  floor 

0.25 

0.33 

14-Sep 

826 

Laundry  -  basement 

0.23 

0.39 

14-Sep 

831 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.39 

0.54 

14-Sep 

1216 

Pump  room  -  basement 

0.51 

0.70 

14-Sep 

1219 

Kitchen  -  mam  floor 

0.22 

0.33 

14-Sep 

1222 

Laundry  -  basement 

0.23 

0.37 

14-Sep 

1225 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.55 

0.68 

14-Sep 

1602 

Pump  room  -  basement 

0,47 

0.66 

14-Sep 

1606 

Kitchen  -  mam  floor 

0.37 

0.52 

14-Sep 

1611 

Laundry  -  basement 

0.37 

048 

14-Sep 

1616 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.52 

0.55 

1 5-Sep 

810 

Pump  room  -  basement 

0.39 

0.66 

15-Sep 

816 

Kitchen  -  mam  floor 

046 

0.61 

15-Sep 

821 

Laundry  -  basement 

0.36 

0.52 

15-Sep 

827 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,51 

0.57 

15-Sep 

1218 

Pump  room  -  basement 

0,61 

0.72 

15-Sep 

1222 

Kitchen  -  mam  floor 

0.36 

0.45 

15-Sep 

1227 

Laundry  -  basement 

0.35 

0.49 

1 5-Sep 

1232 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0.64 

0.72 

15-Sep 

1547 

Pump  room  -  basement 

0.60 

0.77 

1 5-Sep 

1552 

Kitchen  -  mam  floor 

0.57 

0.68 

15-Sep 

1556 

Laundry  -  basement 

0.52 

0.69 

15-Sep 

1600 

Upper  bathroom  -  second  floor 

0,50 

0  78 
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Appendix  C-4 

DWSP  Data  for 

Walkerton  Hospital 

Brucelea  Haven 

Maple  Court  Villa 

Walkerton  Jail 


H 


i 


i 


8 

5 

5 

i 

i 

î 

5 

i 

5 

5 

î 

5 

5 

5 

s 

5 

î 

S 

S 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

S 

2 

2 

2 

o 
o 

u. 

a 

<  LU 

i  ^ 

<  z 

O 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

O 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

O 

O 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

5 
o 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

2 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

o 

O 

S 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

S 

O 

O 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

O 

o 
o 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

5 

5 

s 

5 

s 

5 

5 

1 

5 

5 

? 

5 

5 

s 

5 

1 

5 

5 

s 

$ 

2 

5 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

< 

i  i 

o 
o 

S 

o 

o 

O 

o 

o 
o 

O 

o 

g 

o 
o 

o 

O 

o 

o 
o 

O 
O 

o 

O 

b 

o 
o 

o 

o 
b 

o 
6 

o 
b 

O 

b 

o 

o 

o 

o 

b 

o 

O 

O 

2 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

s 

5 

î 

5 

5 

5 

5 

f 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

? 

5 

2 

5 

2 

2 

a. 
w 
o 
Z 
e 
° 

<     g; 

i    « 

11 

o 
o 

C 
O 

d 
o 

o 

o 

c 
o 

S 

O 

c 
o 

d 

o 

a 
o 

o 

O 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

o 
o 

O 

o 

o 

o 
o 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

b 

5 

i  ^ 

s 

i 

! 

o 
Z 

I 
6 

o 

z 

g 

c 

z 

§ 

c 

2 

l 

1 

z 
I 

2 

2 

o 

l 

z 
r 

g 

o 

l 

z 

o 

i 
z 

2 

g 
s 

z 
: 

1 

o 

l 

z 

a 

i 
2 

o 

1 

2 

o 

8 

2 
Z 

8 

s 

z 
I 

à 

o 

z 
= 

o 

g 
s 

z 

i 

Z 

z 
I 

i 

8 

z 

i 

o 

Z 

c 

s 

>. 
a 
o. 

i  i 

1  ^ 

5    i 

«      o 
™     9 

5    i 

-   2 

o       > 

<     c 

<  t- 

o      b 

15 

1  ^ 

? 

r        ' 

.     ' 

i       ' 

? 

!    ' 

? 

ï 

i 

'i      ' 

à       ° 

1        ' 

î     ' 

1 

,. 

1    ° 

r    ' 

1   ' 

1      ' 

1 

î  ' 

' 

ï  ' 

' 

' 

:J 

■  1 

^  i 

ll 

i  i 

E 

3       , 

1 

c 

\ 

i 

o 

i 

j 

b 

i 

i 

s 

i 
n 

s 
5 

E 

i 

j 

c 

S 
5 
î 

! 

j 

! 

! 

! 

5 

l 

i 
S 

1 

• 

i 

i 

i 

1 

j 
I 

s 
1 
i 

s 

i 

! 

B 
5 
! 

i 
i 

i  ■ 

! 
5 

S 
: 

î 

5 

l 

! 

i 

= 

i 

\ 

i 
i 

1 
1 

! 

5 

» 

! 
l 

i 

■=    s 
5     g 

l    ^ 
=     s 

ff 

H 

m 


P 

i 


~£ 

t 

g 

5 

5 

i 

S 

5 

s 

s 

? 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

s 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

? 

5 

5 

5 

? 

5 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

S 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

Ô 

Ô 

Ô 

o 

o 

o 

o 

8 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

u. 

O 

z 

o 

< 

o 

t- 

3 

z 
o 

(r 

^ 

< 

5 

to 

t 

UJ 

< 

Z 

< 

z 

^ 

c 

Œ 

^ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

2 

2 

2 

2 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

_o 

c 

3 

V 

V 

V 

3 

V 

V 

V 

V 

V 

C 

V 

V 

w 

" 

V 

V 

V 

" 

V 

V 

V 

ÎÎ 

V 

V 

o 

o 

Ô 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

c. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

^ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

^ 

D 

It 

(£ 

i 

^ 

u. 

O 

r 

t 

X 

o 

< 

~ 

t 

< 

5 

5 

5 

2 

5 

2 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

? 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

o 

0 

V 

V 

V 

V 

V 

" 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

o 

Ô 

'        Ô 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

•^ 

o 

o 

° 

o 

° 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

^ 

< 

3 

2 

o 

K 

o 

^ 

SS 

y 

z 

t 

3 

c 

< 

~ 

~â 

Ç 

§ 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

o 

V 

V 

V 

tJ 

V 

ÎÎ 

Ï 

V 

V 

" 

ti     V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

è 

3 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

œ 

o 

5 

E 

•c 

< 

o 

o 

' 

'      ^ 

T 

■        1 

T 

o 

Q 

"  ~z 

'      "Z 

— 

— 

'      a 

Ô 

o 

"Z 

Z 

Ô 

o 

o 

o 

o 

a 

Ô 

o 

g 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

s 

H 

o 

o 

s 

s 

s 

s 

s 

o 

o 

o 

S 

o 

o 

s 

o 

% 

S 

o 

o 

o 

° 

^ 

s 

s 

° 

s 

i 

^J 

Z 

2 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

Z 

z 

z 

Z 

z 

Z 

r 

Z 

Z 

z 

z 

z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

Q. 

D 

D 

D 

D 

13 

3 

D 

D 

D 

3 

D 

3 

D 

o 

3 

D 

3 

3 

3 

D 

3 

-) 

-) 

< 

ils 

iz 

2 

6 

^ 

2 

<è 

(* 

6 

uS 

«i. 

O 

o 

o 

o 

o 

— 

Vl 

O 

> 

"c 

o 

D 

o 

2 

§ 

m 

■q. 

§ 

O 

Q. 

< 

o 

3 

z 
< 

«     o 

%     9 

>      c 

< 

o 

5     5 

o 

o 

S     7 

z 
< 

Ji^ 

< 

c     ■»- 

u 

»      b 

5    •- 

Z     o 

o     9 

*"      c 

*n       3 

3     ■? 

t 

^ 

c^ 

^ 

«^ 

«: 

«e 

•é 

<J 

=J 

=J 

^ 

■^ 

c^ 

^ 

<:J 

c* 

«e 

rè 

^ 

«^ 

^ 

rJ 

cJ 

^ 

^ 

s 

-^ 

1 

^ 

k; 

o 

_s 

Oi 

Ç 

Ol 

V 

Cr 

a 

c 

a 

o 

o 

a 

o 

a 

c 

a 

O 

c 

Ç 

ç 

ç 

g 

M         ^ 

D 

3 

1 

1 

1 

: 

1 

z 

: 

D 

3 

: 

: 

3 

3 

3 

3 

3 

: 

3 

3 

3 

Ï     Ë 

n      o 

=      u. 

-       o 

1 

5      1 

<      o 

c 

c 

C 

C 

e 

c 

c 

e 

c 

c 

c 

c 

<_      Q. 

r 

n 

n 

n 

re 

a> 

a 

0* 

OJ 

0) 

2 

? 

2 

2 

2 

? 

£ 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

£ 

1 

1 

1 

5 

1 

2 

£ 

1 

1 

1 

s 

£ 

1 

2 

% 

2 

1 

2 

1 

s 

£ 

1 

^ 

£ 

1 
1 

£ 

E     "c 

1 

i 
c 

Î 

■a        "c 

T 

i. 

£ 

6 

S 

Z 

5 

■6 

1 

€ 

Ô 

1 

1 

I 

2 

■5 

1 

^ 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

^  1 

< 

^ 

^-       ^ 

i]  z 

^ 

i-l  - 

; 

; 

: 

-1  - 

Z 

Z 

~ 

; 

i 

~ 

2^ 

^ 

^ 

^ 

- 

- 

- 

^ 

I 


5s 


m 
m 
m 
m 


p 
P 

pi 


Î 

5 

i 

S 

S 

S 

î 

2 

ï 

5 

5 

5 

s 

i 

3 

ç 

5 

3 

i 

5 

5 

î 

5 

5 

5 

3 

s 

s 

? 

3 

5 

o 
o 

H  i 

!2    o 

il 

<        2 

o 
o 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

O 
O 

O 

o 
o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

O 

o 

o 

S 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

i 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

5 

5 

s 

5 

5 

î 

3 

<       O 

o 
o 

d 

o 

o 
o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 
o 

o 
d 

O 

o 

o 

o 

o 
o 

O 
O 

O 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

O 

O 

o 

o 

o 

O 

o 

o 
o 

Si 

o 

o 

O 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

i 

5 

5 

5 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

3 

î 

3 

s 

< 
<  9 

s:    = 

Z        t- 

s 

o 
o 

L 

O 
O 

o 
ô 

o 
e 

6 

i 

O 

b 

o 
ô 

ô 

o 
d 

O 

O 

O 

d 

d 

o 

o 
d 

o 

o 

O 

o 

o 
d 

o 
o 

O 

o 
o 

-ci 

o 

O 

o 

Si 

o 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

o 
o 

< 
O 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

î 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

5 

3 

5 

s 

5 

1 

3. 

C 
c 
o 

1-       > 

i  1 

^    i 

i  1 

a 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

g 

o 

a 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

O 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

O 
O 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

O 

o 
o 

o 

D 

: 

1  ^ 
1  ^ 

s 

I 

S 

s 

z 

i 

6 

o 

1 

i 

o 

1 

z 

§ 

c 

z 
I 

i 

2 

o 

1 

z 
r 

§ 
g 

z 
I 

i 

i 

c 

o 

1 

z 

o 

s 

± 
z 

d 

§ 

z 

z 

I 

o 

i 

1 

z 

1 

z 
1 

5 

z 
r 

i 

o 

s 

o 

§ 

2 

I 

§ 

2 

z 
r 

1 

z 

z 

s 

2 

i 

1 

o 

c 

s 

>• 

Q. 

a. 

3 

1  ^ 

<      c 

«     o 

5    i 

î  § 

^ 

s 

1  ' 

? 

î 

=     ^ 

° 

î     ° 

' 

1      = 

' 

l  ' 

:      ' 

:        " 

?  ' 

î  ' 

; 

i 

1    ' 

?     " 

5 

?       ' 

5     ' 

:       ' 

' 

e 

" 

J 

"c 

'  % 

E    É 

n       j 

1      j 
O 

£•    : 

3 

V)     3 

i 
i 

'{ 

i 

5 

î 

: 

? 

i 
! 

9 

i 
l 

i 
2 

i 

1 
i 
; 

5 
5 

5 

i 

i 

; 

L 

i 
f 

j 

1 

s 

i 

8 
s 
l 

l 
i 

l 
2 

s 

! 

i 

I 

s 

î 

i 
i 

1 

i 

B 
: 

? 

i 

! 

i 

s 

1 

1 

1 

i 

1 

i 

! 

i 

l 
5 

1 
1 

i 

3 

l  i 

! 

\     , 

;       < 

5         T 

i 

5 

?     8 
1     1 

ï    1 

î! 


I 


2    5^ 

I    5 

I       1 


< 

o 

f 

5 

5 

5 

Ç 

5 

S 

5 

î 

î 

5 

5 

î 

5 

s 

5 

5 

5 

? 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

si 

11 

i  1 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

o 
o 

O 

O 

o 
o 

o 

o 
o 

O 

o 

o 

O 

o 

O 
O 

= 

o 

O 

o 
o 

o 

s 

i 

S 

8 

S 

S 

8 

a 

8 

o 

i 

o 

î 

S 

2 

5 

5 

5 

5 

1 

5 

5 

5 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

11 
s  s 

u 

o 

O 
O 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

O 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

s 

o 

o 

o 

O 

o 

o 
o 

o 
o 

O 

o 

O 
O 

y 

ë 

O 

8 

ë 

8 

O 

s 

o 

8 

1 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

î 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

ç 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

< 

s  i 

g  1 

o 

b 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

g 

o 

o 
6 

o 

s 

o 

O 

o 

o 

o 
b 

o 
o 

o 

o 
o 

6 

S 

b 

O 

o 

o 
o 

§ 

S 
8 

O 

8 

O 

ë 

O 

S 

8 

8 

8 

O 

s 

il 

5 

5 

5 

s 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

a.      ç 

i  1 

O 

o 
o 

o 
o 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

o 
o 

o 
o 

g 

O 

c 
o 

c 
o 

c 

o 

a 
o 

ci 
o 

o 

c 
o 

ë 

o 

a 

8 

O 
O 

8 

i 

8 

8 

S 

s       u. 

1  s 

z 

i 

z 

z 

I 
6 

1 
i 

§ 

z 

s 
s 

z 
I 

o 

1 

z 

§ 

C 

z 

1 

i 

O 

i 

z 
z 

i 

o 

o 

s 

i 

z 
I 

6 

o 

z 

8 

s 

z 

n 

o 

z 

s 

c 
z 

s 

z 

o 

l 

z 

S 

c 
z 

§ 

§ 

z 
a 

O 

l 

z 
: 

ô 

§ 

z 
= 

o 

i 

8 

z 

8 
S 

2 

z 

i 

5 

1 

1 

o 

> 

Q        ^ 

fi 

a 

S 

\ 

. 

g 

o 

, 

c 

o 
9 

c 

3 

2 

z      u 

<      ^ 

^ 

1 

1 

i 
1 

1 

i 
1 

£ 

X 

% 

X 

t- 

o 
9 
e 

■ 

? 

? 

\    " 

\     ' 

?     ^ 

' 

" 

^ 

'   ' 

;        ' 

'   ' 

? 

i 

I       ° 

1    ' 

; 

l     ' 

:         " 

f   ' 

' 

'     "^ 

>     1 

1 

, 

1 

1 

I 

i 

E 
c 

] 

c 

1 
i 

L 

9 
S 
5 

ô 

i 
ï 

! 

i 

i 
> 

5 

5 

i 

: 

■i 

i 

i 

5 
9 

i 

l 
1 

1 

i 

3 

i 
1 

i 

> 

i 

i 

î 

1 
l 

1 

s 

î 
\ 

i 

! 

1 

! 
1 

1 

i 
i 
î 
1 

i 
1 

s 

1 
1 

:  __ 

5     . 

5 

iL 

5       3 

3 

1j 

ÏJ 

i 
i     ■ 

s     . 

J ; 

5     , 

i 

^    1 

t     < 

il 

lî  a 


"s 

— r 

— 

— 

— 

T 

r 

r 

■ 

" 

1 

r 

1 

^ 

5 

j^ 

^. 

5 

<? 

, 

„ 

; 

„ 

» 

•9 

5 

5 

s 

s 

î 

" 

5 

5 

s 

s 

5 

o 

_i 

♦ 

♦ 

^ 

♦ 

_i 

♦ 

♦ 

ï 

y 

ï 

'i. 

» 

" 

ï. 

:i 

i 

s 

~g 

o 

g 

ô 

o 

~i 

~i 

S 

~s 

g 

2 

g 

g 

g 

o 

8 

■~i 

o 

o 

S 

8 

o 

8 

o 
o 

8 

g 

g 

8 

8 

8 

8 

S 

» 

s 

S 

o 

5 

« 

S 

£ 

S 

(O 

i 

5 

% 

ô 

ë 

s 

s 

s 

g 

g 

g 

S 

g 

g 

g 

g 

i:^ 

f>4 

(N 

r.* 

CM 

"^ 

CN 

CVi 

•^ 

o 

z 

o 

< 

o 

3 

1 

S 

< 

Ç: 

m 

^ 

^ 

Z 

3 

< 

Z 

X 

Ç 

< 

^ 

~ 

o 

«J 

^ 

^ 

<i 

«> 

« 

lîî 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

ï 

S 

î 

5 

3 
O 

i 

i: 

_ï 

_ï 

_i 

_î 

ï 

•i 

ï 

■j 

ï 

ï 

ï 

V 

1 

k- 

K 

ô 

Ô 

Ô 

Ô 

■~g 

~g 

~8 

~l 

"~i 

"~g 

S 

8 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

8 

8 

S 

s 

O 

~i 

~i 

8 

8 

g 

8 

8 

~S 

S 

^ 

§ 

o 

<- 

i 

S 

S 

3 

S 

S 

s 

s 

s 

5 

5 

S 

s 

s 

2 

s 

s 

g 

S 

S 

g 

g 

g 

g 

=^ 

r<4 

u 

[t 

(T 

£ 

^ 

O 

Z 

E 

r 
o 

1 

~£ 

Ï 

< 

;^ 

2 

^ 

5 

, 

, 

«7 

,. 

„, 

^ 

? 

5 

s 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

o 

■j 

♦ 

♦ 

* 

♦ 

♦ 

* 

T 

"♦ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

1 

^ 

■~i 

~~2 

~8 

1 

~s 

■~s 

~i 

~~g 

"~g 

■~i 

~~s 

g 

§ 

~l 

8 

o 
o 

8 

8 

8 

8 

~i 

o 

O 

g 

8 

o 

O 

1 

g 

8 

o 
o 

8 

g 

R 

o 

S 

o 

o 

S 

o 

■" 

S 

s 

' 

X 

« 

8 

g 

S 

g 

g 

S 

m 

g 

g 

g 

S 

< 
i 

s 

Î 

g 

5 

i 

ç 

M 

-1 

< 

z 
< 

s 





1 

~£ 

:z 

< 

;2 

o 

o 

2 

^ 

„ 

O          O 

i; 

S 

5 

s 

5 

S 

s 

5 

5 

5 

5 

3 

o 

1 

■i 

■j 

■j 

■j 

■j 

:t 

-i 

ï 

î- 

î 

V 

V 

V 

ï 

ï 

" 



'i. 

1 

^ 

> 

ô 

c 

g 

S 

~§ 

~I 

"1 

ô 

g 

g 

o 

s 

s 

g 

g 

o 

o 

S 

g 

g 

o 
o 

■~8 

~8 

■~g 

g 

8 

g 

S 

8 

g 

< 

1 

S 

s 

' 

^ 

s 

i 

a 

z 

2 

s 

- 

Ci 

- 

" 

S 

g 

S 

g 

S 

S 

' 

g 

s 

< 

o 

X 

^ 

ir 

o 

< 

< 





§ 

a 

i 

_i 

c 

z 

I 
c 

~8 
S 
z 

à 

c 

± 

6 

S 
z 

c 

s 

z 

o 

s 

z 
I 

r 

c 

i 

z 

1 

ô 

1 

~g 

2 

i3 

o 
o 

c 

1 

c 

2 

i 

c 
2 

î 
2 

c 

O 

i 

C 

z 

6 

i 

Î 

~g 

O 

z 

i 

c 

i 

î 

1 

■£ 

— 



— 

— 

5 

i 

c 

2 

o 

t 

>> 

< 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

o 

a 

^ 

c 

g 

i 

g 

S 

g 

g 

5 

5 

s 

Q. 
3 

to 

< 

c 

z 
< 

_? 

c 

_J 

_J 

_l 

_j 

s 

= 

1 

g 

1 

S 

§ 

g 

g 

1 

1 

1    ? 
$    § 

S     "7 
n      f^ 

c     »- 

i 

z 
< 

> 
< 

C 

■ 
; 

1 
C 

c 

i 

c 
S 

c 

i 

i 
c 

n 

1 

i 

J 

1 

1 

c 

i 

c 

1 

c 

s 

c 

i 

c 

s 

T c 

1 
î 

c 

ô 

i 

c 

i 

i 

c 

i 

ô 

s 

c 

i 

■s 

1 

c 

i 

c 

J 

1 

i 

C 

(- 

<      o 

c 

c 

1     c 

c 

c 

C 

c 

c 

c 

c 

5     9 

(. 

J     (. 

c 

L 

<- 

<- 

c! 

c 

5  ; 

c 

ï 

l 

c 

<: 

<: 

c 

3     ^ 

3 

'  1  ' 

:J 

[J 

[^ 

[J 

[J 

] 

1 

" 

iJ 

:_! 

.   ' 

' 

; 

:      ■ 

' 

ïJ 

:_j 

:_j 

;_J 

_j 

_J 

J 

_J 

_J 

i 

tt       c 



— 

" 

" 

" 

1 

a     c 

1 

i       â 

î     - 

i       • 

i       " 

l 

5 

i 

; 

^ 

'!•  1 

3          -O 

3 

1 

3 

s 

3 

1 

1 

1  \ 

S    1    ^ 

i       ■ 

i       ■ 

i 

\ 

i 

3     ' 

O         g 

s 

c 

3       3 

3 

3 

3 

5 

s 

i 

1  i 

2       2 

9 

3 

i 

:         c 

ï 

i 

ï 

j 

i 

i 

^ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

i 

! 

1 

i 

: 

' 

1 

j 

:    î 

1 

E 

3        . 

È  

J 

i   s 

! 

\ 

\ 

\ 

y ; 

L 

1 

I 

IL 

L 

i 

! 
1 

! 
I 

1 

: 
3 

! 

i 

L 

L 

: 

L 

1 

J 

_ 

C 

^ 

1 

î 


I 

i 
I 
I 


5    i 

-  2 


5  2 

«      ® 
Ï     Ë 


5    ^ 


I      Ê 


o 

9 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

s 

2 

Ô 

o 

^ 

_ 

_ 

_ 

_ 

^ 

_ 

9 

p 

S 

s 

s 

5 

o 

z 

i  1 

S 

s 

2 

s 

o 

g 

O 

§ 

o 

8 

O 

S 

8 

O 

8 

o 

o 

s 

8 

8 

8 

S 

S 

o 
o 

o 
o 

o 

8 

8 
S 

§ 

8 
S 

i 

a 

o 

o 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

s 

s 

2 

^ 

^ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

o 

o 

1 

5 

5 

5 

<  u 

<  5 

<o 

o 
o 

o 

o 

8 

o 

8 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

S 

o 

S 

s 

S 

s 

s 

8 

O 

o 

S 

O 

O 

s 

8 

8 

O 

g 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

9 

2 

- 

-. 

- 

- 

- 

- 

- 

o 

o 

5 

2 

S 

? 

< 

5    i 

(O 

o 

o 

o 

S 

s 

b 

8 

O 

8 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

s 

6 

8 

8 

s 

s 

s 

O 

o 

s 

s 

o 

s 

1 

8 
S 

8 

S 

a 

a. 

g 
o 

o 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

^ 

o 

! 

o 

-. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

o 

CD 
O 

5 

5 

5 

5 

uj       :^ 

si 

1    i 

§ 

s 

" 

e 

o 
o 

o 
o 

o 

8 

O 

1 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

s 

S 

8 

8 

8 

o 
o 

o 

8 

8 

8 

8 

8 
S 

8 

S 

s 

<    < 

1 

i 

i 

o 

S 

1 

z 

§ 

o 

D 

§ 

o 
z 

o 

1 

z 

2 

o 

z 

i 

§ 

o 
z 

D 
Ô 

8 

O 

Z 

D 

8 
S 

z 

D 

8 

s 

2 

.J. 

s 

o 

z 

I 

z 

1 

^ 

i 

Î 

È 

o 

8 

i 

2 

o 

O 

S 

i 

o 

S 
ï 

z 

3 

± 

§ 

z 

D 

i 

i 

5 

O 

S 

i 

i 

o 

O 

S 

i 

i 

Ô 

o 

s 

> 

o     o 

2        ° 
<        Q 

Vi        < 

ë      ir 
<      o 

i  1 

in       U 

1 

1 

£ 

% 

I 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

z 

3 

1 

1 

1 

E 

, 

1 

i 

ii 

1 

1 

1 

i 

% 

t 

a 

i 

^ 

S 

1 

1 

% 

1 

1 

1 

1 

1 

< 

1 

i 

c 

< 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

< 

1 

1 

1 

< 

< 

i 
1 

1 

a 

i 

L.l 

1 

S 

1 

1 

< 

g 

1 

< 

i 

i 

3.-. 


I 


™     9 


I     5 


tu 

— r 

— r 

— r 

— r 

— 

— r 

r 

r 

j 

T 

" 

^ 

S 
5 

<D 

^ 

>r> 

«J 

O) 

01 

«n 

tn 

m 

Î 

5 

5 

5 

î 

ï 

î 

5 

î 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

O 
O 

2 

0 
0 

0 

9 

2 

■? 

0 
0 

2 

0 

5 

5 

2 

2 

_o 

y 

" 

5 

" 

" 

V 

!} 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

ï 

*■ 

ï 

"♦ 

^ 

"*_ 

v_ 

V 

v_ 

^ 

8 

1 

~i 

"g 

O 

O 

~g 

"~i 

Ô 

O 

~I 

o 

~i 

~§ 

"1 

1 

1 

~i 

~i" 

5 

"^ 

~~i 

S 

s' 

~k 

s 

S 

Ci 

0 

0 

0 

0 

0 

S 

s 

s 

s? 

s 

g 

s 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

= 

o 

o 

0 

0 

9 

° 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

0 

o 

z 

o 

< 

o 

« 

1 

< 

< 

o 

Ç 

UJ 

§ 

3 

< 

Z 

a 

^ 

_ 

<M 

(D 

^ 

tf> 

^ 

rfî 

^ 

ai 

« 

0 

0 

0 

5 

s 

5 

ï 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

O 

O 

0 

0 

g 

2 

9 

2 

0 

5 

5 

5 

5 

o 

V 

V 

V 

" 

V 

ï 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

*■ 

*■ 

ï 

*■ 

"♦ 

"+ 

♦ 

^ 

^ 

^ 

v_ 

v_ 

v_ 

»' 

1- 

tt 

ô 

■~g 

Ô 

~i 

~8 

—g 

~i 

O 

~1 

~i 

o 

O 

8 

~i 

s 

§ 

s 

8 

s 

S 

r3 

î 

g 

S 

0 

2 

:: 

0 

0 

0 

s 

-1 

8 

s 

g 

S 

d 

O 

g 

g 

g 

o 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

o 

o 

O 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

® 

0 

0 

° 

0 

g 

1^ 

a 

a. 

5 

z 

t 

Ï 

o 

1 

_5 

cr 

^ 

m 

^ 

(O 

»n 

n 

i 

5 

5 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

— 

o 

9 

0 
0 

0 
9 

0 

0 

0 
9 

0 

0 

5 

2 

5 

2 

o 

S 

~g 

~i 

Ô 

g 

Ô 

~i 

~i 

"1 

~i 

■~i 

g 

~1 

~1 

~1 

O 

f 

s 

£ 

S 

S 

~8 

S 

0 

03 

2 

0 

0 

0 

~s 

s 

S 

s 

S 

S 

g 

o 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

= 

o 

° 

0 

0 

° 

9 

0 

Ô 

d 

d 

0 

0 

0 

s 

3 

2 

i 

g 

6 

i 

Ç 

3 

< 

Z 

< 

■~K 

i 

5 

s 

2 

s 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

s 

s 

T 

r 

s 

; 

•i 

; 

g 

s 

2 

2 

2 

5 

O 

^ 

>. 

o 

ô 

■~8 

~1 

§ 

"T 

g 

~1 

"T 

~§ 

o 

~ï 

~8 

~f 

2 

"T 

~g 

0 

~i 

"T 

G 

0 

■^ 

0 

0 

0 

s 

0 

< 

^ 

o 

s 

o 

g 

g 

g 

s 

g 

g 

g 

g 

C 

S 

s 

S 

s 

s 

s 

(S 

s 

° 

^ 

0 

° 

° 

0 

i 

:: 

œ 

'x 

t 

cc 

1 

z 
< 

= 

~i 

O 

1 

o 

1 

o 

g 

1 

~l 

° 

O 

1 

o 

1 

° 

~i 

O 

S 

O 

~i 

O 

i 

~Ï 

~i 

~1 

~1 

~| 

"1 

0 
1 

i 

1 

~8 

i 

0 
8 

2 
< 

4 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

z 

2 
Z 

c 

i 

Z 
3 

z 

z 
z 

! 

2 

i 

2 

Z 

z 

_s 

z 

I 

6 

z 

I 

z 

2 

2 

2 

i 

z 

I 

z 

_1 

2 

3 
6 

l 

; 

o 

o 

< 

z 
< 

c 

o 

g 

C 

g 

g 

§ 

§ 

c 

c 

i 

0 

g 

0 
g 

g 

* 

_Ë 

C 

c 

s 

s 

_? 

_S 

o 

o 

2 

£ 

s 

2 



o 

o 

> 

9 

< 

c 

a 

o 

c 

£ 

£ 

£ 

£ 

c 

£ 

£ 

£ 

€ 

£ 

£ 

£ 

£ 

s 

£ 

£ 

7 

■( 

-> 

n 

\ 

\ 

? 

2 

■? 

to 

t 

^ 

J 

: 

J 

^ 

_J 

_J 

: 

: 

: 

_| 

J 

_| 

J 

_1 

_| 

z 

_l 

_l 

i 

o 
9 
c 

3 
oa 

1 

1 

^_j 

" 

1 

«; 

1 

J 

_j 

1 

_J 

_J 

_J 

;_J 

:_1 

_j 

.       < 

.   ^ 

= 

:^ 

=/ 

S 

' 

' 

1 

1 

1 

1 

o 

É 

X 

c 

4 

»          « 

■ 

s 

i 
i 

s 

? 

S 

i 

! 

? 

! 

1 

: 

E 

: 

= 

:        E 

E 

E 

S 

î 

i 

i 

.     i 

i 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

. 

1 

? 

?        £ 

3 

i 

■ 

:  î 

* 

: 

.    i 

: 



j 

ï| 

J : 

J 

y 

0 : 

11— 

2I 1 

s       c6l      s 

3|__a 

œj     a 

J — S 

il— 2 

II 

si* 

Is* 


i 

I 
I 
i 
I 
I 


E   5   1   i   3   s   s   2   s   !   s   2  ~ 

5 

ANALYTICAL  RESULT  AT 

NURSES  STATION  -  SECOND  FLOOR 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
-001 
-0  20 
-O20 
-0  20 
^20 
0  20 

Sg55§§8SS§§°° 

8 

S  S  g 

g 

£   1 

,-2°|,^^c>o   =   ïï,,^ 

? 

^gooooooooo-oo 

d  û! 
<  ^ 

S2Sg§g§S|S§§§ 

ë 

i  S 

te 

a 

^                          g  ^  ,  „  „  _ 

<555555225225 

^<MOO                               ^          "          ^          ,^ 

? 

SSSSSSSSSSSS 

oooooooooooo 

< 

5  g 

ssggsssssssss 

-9  =  °g!SSSSR??f:S 

ë 

— 

i                    g  ,  ,  „  „  » 

■.^999'»r79^2^TV^ 

; 

c 
: 

ANALYTICAL  RESULT  AT 
r ANKER  TRUCK  SUPPLY 
005 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  00 
-0  20 
-0  30 
-0  30 
-0  20 
-0  20 

§sssggggg°s°| 

S 

*   »n 

g 

SAMPLE 
DATE 

2-JUN-2000 
3-JUN-2000 
4-JUN-2000 
5-JUN-2000 
6-JUN-2000 
7-JUN-2000 
08-JUN-2OOO 
09-JUN-2000 
10-JUN2000 
1  l-JUN-2000 
12-JUN-2000 
I3-JUN-2000 

M-JUN-2000 
15-JUN-2000 
16-JUN2000 
17-JUN2000 
06-JUN  2000 
09  JUN2000 
10-JUN  2000 
1  l-JUN-2000 
I2JUN-2000 
I3-JUN-2000 
14-JUN  2000 
15-JUN2000 

î 

1 

Z 

i 

i  i 

g 

z 

c 
o 

s 

>. 
a 

3 

S   <J 

1  i 

S  1  i  i  i  i  1  i  i 

II 

1  8 

z   m 

^  5 

1  1  1  1  1  1  1  1  1 

£   c 
o  « 

3   a 

1  1  1  1  1  1  i  S  S  S  S  5  1 

i  i  i  i  i  %  i  i  i  ?  ?  '?  ' 

! 

i  t 

1  ' 

?  1 

Ï   E 

m 

%   ! 

1  ; 

"S 
£•  - 

n 
3 

u>  : 

1     i  1  1  i  1  i  1  1  1  1  1  1  , 

i     i  1  1  1  1  1  1  1  1 1 1 1  = 

:   E   E   E   E 

s 
§ 

1 

2 

1  1 

1  i 

I 
I 
I 
f 

I 


1 

5 

S 

2 

5 

ï 

5 

î 

î 

5 

o 
9 

o 
9 

O 

9 

o 

g 

o 
o 

o 

2 

o 

o 
o 

1 

ï 

î 

2 

8 

Z 

^     o 

<  a 

i  ^ 

w      Q 
_,      < 

5    « 

Ê    S 
1    § 

s 

o 

s 

o 

S 

§ 

S 

o 

g 

g 
o 

g 

g 

g 

o 

g 

o 

g 

g 

O 

S 

o 
o 

9 

o 
9 

o 
o 

8 

o 
o 

o 

o 
9 

8 

o 

8 

o 

s 

a 

o 

o 

i 

ï 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

s 

2 

^ 

o 

o 

9 

o 

î 

1 

o 

2 

o 
9 

s 

9 

o 

2 

2 

2 

n 

i  i 

o 

o 

o 

i 

s 

§ 

g 

o 

g 

O 

g 

o 

g 

g 

O 

g 

O 

g 

g 

O 

o 

o 
o 

o 
9 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
9 

o 
9 

o 
o 

8 

o 

s 

o 

o 

s 

5 

it 

i 

o 

5 

5 

? 

s 

5 

? 

s 

5 

S 

o 
9 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

9 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

2 

2 

2 

< 

i  g 

t       3 

o 

i 

as 

o 

s 

s 

g 

o 

g 

o 

g 

g 

g 

o 

g 

o 

S 

o 

g 

o 

§ 

o 

o 
9 

o 
9 

g 

o 
o 

o 
o 

s 

o 

o 
9 

o 

o 
o 

t 

o 

s 

i 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

i 

o 
9 

o 
9 

s 

o 

g 

o 

9 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

1-     > 

<     ^ 

1 1 

o 

o 

o 

o 

g 

6 

O 

g 

O 

g 

O 

g 

O 

g 

o 

g 

O 

g 

S 

O 

g 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
9 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
9 

o 

o 
o 

s 

8 

ôô 

ë 

^ 

h 

g 

2 

§ 

8 

g 
s 

z 

2 

1 

J 

o 

S 

Z 

i 

8 
S 

z 

6 

i 

z 

z 

1 
z 

i 

C 

i 

O 

1 

o 

1 

z 

z 

s 
s 

2 

È 

8 
S 

z 

§ 

i 

z 
z 

2 

o 

1 

z 
z 

c 

1 

I 

o 

o 

1 

z 

z 
I 

o 

1 

z 

8 

s 

: 
6 

z 

Î  i 

?  1  § 

-So 

s 
: 

1 

1 

2 

i 

1 

n 

\ 

1 

\ 

I 

3                     h- 

7          i 

^ 

1 

1 

1 

^ 

1 

1 

? 

' 

1 

1 

1 

ç 

1 

' 

1 

^ 

1 

1 

s 

I 

1 

1 

1 

. 

^ 

? 

: 

I 
3 

: 

L 

o>             a 

:               " 

5              i 
1                c 

- 
; 

; 

i 

1 

3           ! 

5     < 
i 

: 

l 

> 

> 

■ 

■ 

5 
5 

M 

1 

1 

1    ! 

2 
1 

• 

: 
; 

5 

5 

' 

1 

; 

!  : 

1  , 

3     . 

■ 

= 

!    - 

5     ' 

5 

; 

: 

l, 

;    ^ 

E 

■ 

9          i: 

i 

l_J 

l 

'h 


a. 

~~r 





C 

i 

5 

5 

5 

î 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

î 

s 

o 

V 

" 

î) 

îî 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

K 

o 

ô 

"~S 

~~^ 

Ô 

~s 

■~s" 

ô 

~â 

Ô 

o 

S 

S 

S 

o 

o 

s 

o 

g 

o 

S 

g 

s 

s 

S 

g 

3 

g 

2 

s 

8 

o 

° 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

s 

K 

<D 

S 

s 

s 

g 

S 

S 

' 

"^ 

" 

CN* 

Q 

Z 

^     o 

<  a 

H         S) 

^     z 

2    o 

a      P 

J     < 

Ç    S 

i      3 

<     z 

£ 

£ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

? 

5 

o 

îî 

" 

V 

V 

V 

V 

l 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

1-      a. 

~~s 

Ô 

ô 

ô 

Ô 

~s 

Ô 

o 

~S 

o 

s 

° 

S 

s 

ô 

o 

5 

o 

~i 

~i 

~i 

ô 

~g 

■~s 

~1 

o 

ô 

ô 

ô 

ô 

t   8 

o 

O 

o 

o 

O 

O 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

° 

o 

o 

s 

X 

s 

S; 

s 

s 

s 

g 

S 

g 

<~' 

^ 

'^ 

^ 

M      J 

D       u. 

UJ         *~ 

«r      g 

^      z 

5  Ï 

<     o 

<     s 

ir 

E 

§ 

5 

5 

s 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

O 

tî 

V 

V 

V 

5 

5 

V 

V 

V 

V 

V 

w 

V 

V 

V 

V 







~â 

~~s 

~â 

"^ 

ô 

ô 

~g 

s 

O 

s 

s 

O 

o 

o 

s 

g 

~s 

~i 

~s 

o 

ô 

"^ 

"~s 

ô 

o 

~î 

""g 

g 

ô 

o 

6 

o 

o 

o 

6 

b 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

s 

E 

s 

a 

s 

a 

s 

i 

s 

s 

< 

^      § 

S    S 

<    ^ 

y    5 

ç    5 

-1      cr 

a 

D 
O 

s 

5 

5 

2 

5 

5 

î 

ï 

f 

5 

(-     > 

~s 

o 

~s 

O 

5 

~i 

~s 

S 

ô 

ô 

ô 

"â 

g 

~g 

~s 

~â 

~s 

"s 

s 

~i 

g 

~g 

s 

~| 

~i 

~g 

~i 

~i 

5 

2 

- 

3 

s 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

s 

s 

^ 

;% 

s 

a 

a 

s 

s 

s 

lu      ^ 

tr      c 

j     3 

<      o: 

o      1- 

Ç    £ 

<         Z 

S    2 



o 

1 

"1 

o 

g 

O 

o 

1 

~| 

^ 

i 

o 

g 

~l 

~l 

~ï 

~î 

~Ï 

~I 

~l 

o 

g 

~ï 

i 

~ï 

~1 

~ï 

i 

"~g 

c 

i 

o 

g 

i 

~g 

i 

1 

1  i 

z 

i 

! 

z 

z 
z 

z 

z 

c 

i 

c 

z 

z 
- 

1 

^ 

1 

2 

2 

2 

z 

i 

c 

i 

c 

i 

6 

z 

z 

Z 

i 

z 

z 

2 

i 

5 

J 

z 
= 

z 

z 

2 

5 

J 

> 

o       [j 

<         Œ 

°    S 

4         Ç 

00        < 

:£ 

£ 

2 

o 

Û         > 

9 

c 

3 

7 

1    £ 

Z      u. 

i 

a 

1 

r^ 

Ul           (_ 



< 

« 

« 

-^ 

ij 

»- 

S 

3 

7 

ao 

1 

' 

1 

1 

J 

i 

' 

9 

1 

' 

_1 

1 

= 

1 

1 

] 

' 

j 

] 

J 

J 

1 

J 

t 

f 

o 

.' 

b 

t 

i 

1 

c 

!i 

1 

( 

c 

-c 

! 

I 

1 

c 

' 

j 

1 

j 

e 

s 

c 

ç 

= 

£ 

£ 

c 

: 

] 

1 

■ 

■ 

î 

8     1 

.     ■ 

■ 

.    ' 

■ 

1 

ç 

1 
1 

s 

1 

1 

i 

1 

5 

a 

! 

■ 

1 

i 

8 

" 

-; 

'     ï 

. 

T 

J      T 

^ 

1 

^ 

1 

i 

1 

T. 

•D 

J 

1 

E 

E 

. 

E 

:        g 

z 

-        cl       c 

:        cl 

. 

5 

1 

c 

1 

; 

3 

5       . 

! 

!        . 

5        . 

1 

, 

i   t 

l  1  ^ 

i  ■ 

s  i 

l       1 

1 

i  . 

, 

^1  ■ 

=      ■ 

. 

: 

i 

1 

i 

j 

1 

\ 

1 

3 

3  ; 

3    l 

3    l 

5    51    c 

a\  c 

5    31    <3l    . 

L_i 

s     3|    3|    c 

3    c 

L_i 

Li 

_ç 

3|    . 

L_i 

Li 

Li 

!    31    i 

1  J 

|_J 

J_J 

_c 

s    <3 

lîj 

i!? 


I 
I 
I 


o 

5 

s 

s 

5 

5 

8 

o 

z 

^     o 

<      îu 

l! 

s 

s 

s 

S 

g 

S 

S 

O 

O 

8 

8 

O 

S 

o 

o 

s 

o 

8 

O 
O 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

i 

o 

5 

5 

2 

s 

5 

<  o 

5  § 

i  i 

<  o 

s 

o 

o 

O 

O 

p 

o 

O 

o 

S 

g 

S 

s 

o 

8 

s 

O 

O 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

s 

5 

5 

5 

5 

< 
œ     o 

5  i 

i  1 

z       k- 
<      w 

o 

o 

o 

O 

g 

tD 

<D 

Si 

(C 

lO 

o> 

s 

! 

S 

8 

o 

8 

«0 

8 

8 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

Œ 
G 

5 

5 

? 

5 

5 

0 

z 
c 
o 

1-       > 
<       ^ 

5  S 
11 

i  1 

o 

o 

8 

s 

g 

8 

o 

8 

g 

° 

8 

8 

S 

O 

~É 

8 

8 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

« 

i 

a 

1 

z 

I 

g 

c 
z 

1 

2 

I 

I 

g 
° 

1 

i 

z 

Z 

= 
È 

g 
g 

i 

b 

1 

z 

z 

z 

r 

2 

^ 

j 

i 

z 

s 

g 

C 

g 
g 

z 

O 

z 

j 

o 

1 

z 

8 

S 

z 

5 

C 

i 

o 

z 

I 

c 

1 

z 
È 

g 
g 

z 
I 

c 

1 

o 

s 

c 

S 

>* 

Q. 
3 

1 

o      <J 
<       à 

1-        2 

g 

S 

g 

g 

s 

s 

g 

s 

c 

1    ? 
5    i 

£     7 

i  ? 
1  ï 

i 

î 

t 

] 

j 

i 

< 

1 
i 

â 
1 

« 

î 

i 

i 

i 

< 

1 

< 

i 

i 

< 

«      c 

!  s 

5     9 

■^      c 

=   2 

i 

'  ' 

■    ' 

1 

'     1 

'    1 

'  ? 

>     1 

F 

>    1 

? 

; 
f 

'        1 
f 

'        1 

F 

'       1 

' 

'   1 

'       1 

'     1 

1 

1 

] 

^ 

^ 

i 

1 

1 

1 

1 

j  1 
Ê  i 

E      < 

) 

! 

1 

i 

3 

î 

l    ' 

\ 
3 

3 
5 

l 

3 

3 

1    . 

i 

3    . 

i 
1 

5 

S 

3 

S 

3    c 

i 

3    . 

i 

3    c 

5     . 

3 

î 
5       . 

3    i 

5 

ë 
3    c 

1       ; 
5 

3      ; 

3      t 

! 

1 

3      i 

> 

i 

3      c 

3      t 

j  ; 

3      t 

ù 

. 
t 

>\__t 

il   t 

i  i 

)\    t 

'  i 

il 
il 


I 


I 


1 
o 

5 

1 

i 

2 

1 

5 

5 

5 

S 

5 

2 

g 

2 

2 

2 

2 

o 

o 

2 

2 

o: 

8 
§ 

5  i 

i  1 

O 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

O 
O 

O 
O 

o 

O 

O 

S 

o 

S 

§ 

O 

f 

a 

s 

S 

s 

^ 

S 

8 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

8 

5 

o 

i 

5 

5 

5 

S 

5 

s 

? 

5 

5 

2 

2 

5 

5 

2 

2 

9 

2 

2 

2 

<       o 

i  ^ 

<  § 

5      7 

o 
o 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

o 
o 

S 

o 

O 
O 

O 

O 

o 

S 

s 

Cl 

o 

o 

o 

î 

s 

o 

S 

S 

s 

o 

o 
o 

a 

o 

o 

o 
o 

i 

a 

i 

i 

s 

5 

5 

5 

5 

ï 

5 

5 

2 

S 

2 

2 

2 

9 

9 

9 

o 

o 

< 

s   i 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

O 

6 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

O 
O 

o 

S 

o 

S 

O 

8 

s 

s 

s 
s 

o 

o 

s 

s 
s 

S 

o 

OD 

O 

o 
o 

o 
o 
o 

9 

8 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

s 

5 

2 

o 

9 

9 

o 

o 

a 

X 

c 

5  % 

l  i 

o 

o 

S 

o 

g 

O 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

O 

o 

o 

o 

i 

8 

o 

S 

ï 

K 

'ï 

« 

i^i 

o 

o 

g 

o 

b 

1 

1  i 

8 

i 

g 

z 

z 

g 
S 

z 

1 

z 
3 

i 

g 
a 

i 

o 

z 

I 
z 

g 

1 

o 

§ 

z 

z 

o 

g 

z 

2 

z 

z 
= 

c 

g 
s 

z 
d 

i 

o 

g 

i 

g 

z 

8 

1 

i 

4 

z 

z 

5 

o 

8 

i 

z 
z 

è 

o 

Z 

i 

Z 

g 
g 

z 

J 

•= 

c 
o 

S 
_>. 

a 

> 

i  i 

w       < 

S 

s 

s 

s 

s 

>gram 
nate  Water 
17-Jun-OO 

Q       > 

<       O 
O       C 

i  < 

1 

I 

1 

X 

1 

I 

1  ^  1 

?  3 1 

H 

^ 

? 

«= 

ri 

ri 

ri 
S 

ri 

1 

1 

ri 

^ 

ri 

1 

1 

^ 

, 

1 

ri 

1 

1 

t 

ri 

^ 

ri 
S 

1 

1 

ri 

S 

ri 
S 

1 

% 

Ontario  Drinking  Water  Su 
Summary  of  Analytical  Re 

•         2 

:  . 

;    i 

3      t 

t 

i 
i 

£ 

J 

3      t. 

i 

: 

; 

: 

i 

j 

i 

s 

i 
s 

: 

1 

: 

! 

: 

: 

)       6 

■ 

t 

■ 

! 

1 

i 

1 

: 

1 

5 

E 
1 

1 

t 

J t 

_.; 

11 

4!^ 


I 
I 
I 


a:- 



"T 

— 





— r 

— r 

— r 

— r 

— r 

' 

■ 

r 

■ 

^ 

(M 

fv* 

r\* 

5 

o 

9 

O 

o 

: 

5 

5 

5 

5 

î 

î 

î 

5 

5 

ï 

O 

o 

9 

2 

2 

9 

9 

2 

o 
9 

O 

o 

o 

■y 

■J 

■j- 

u 

5 

w 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"♦ 

'♦ 

'♦  _ 

^  _ 

♦ 

^  _ 

"*_  _ 

♦ 

♦ 

1  . 



~ô  " 

"s" 

"s" 

"s" 

~~S' 

"^" 

—^' 

■~g  " 

"g" 

o 

~s  " 

~~S  " 

o 

s" 

o 

o 

§" 

o  ~ 

o 

o  " 
o 

s' 

o  ' 

o  ' 

g' 

§ 

§ 

o 

s" 

o  ' 

o  ~ 

§ 

8 

o 

* 

o 

o 

o 

O 

° 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

° 

o 

" 

' 

' 

' 

' 

o 

z 

^     o 

<          uj 

-J 

5        2 

m          O 

œ      C 

3  i 

t  ^ 

^        (X 

<      z 

^ 

CN» 

■* 

(NI 

i 

9 

o 

o 

o 

:: 

5 

s 

î 

5 

5 

5 

S 

2 

5 

s 

o 
o 

o 

9 

9 

ô 

9 

o 

9 

o 
o 

o 
o 

o 

■; 

"î" 

+■ 

■* 

V 

V 

V 

V 

V 

;^ 

;^ 

^ 

^ 

1 

i. 

z. 

1 

1 

1 

* 

— 

1 

1 

— 

>-      œ 

~~ô 

~i 

""s 

~i 

~s 

s 

o 

s 

g 

o 

o 

S 

S 

O 

o 

o 

s 

§ 

"s 

o 

§ 

o 

o 

g 

s 

~1 

~g 

~s 

~s 

s 

<       o 

o 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

° 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

° 

6 

o 

o 

o 

CM 

iD 

Cl 

■* 

■* 

-I      _j 

3        d 

UJ          *~ 

o:      c 

^       u- 

y    z 

5    Ï 

<  U 

<  5 



1 

ID 
O 

o 

o 

o 

o 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

o 
o 

o 

9 

9 

o 

o 

9 

9 

o 
o 

o 
9 

o 

JJ 

y 

îî 

S 

V 

V 

V 

V 

+■ 

"♦ 

"ï 

"♦ 

'* 

♦■ 

^ 

♦ 

i. 

♦ 



Ô 

~s 

s 

ô 

■~8 

~s 

"~s 

O 

"~s 

o 

o 

~i 

O 

~~s 

o 

o 

s 

8 

g 

o 

o 

o 

o 

1 

o 

1 

~Î 

~i 

~i 

o 

° 

o 

* 

° 

o 

o 

o 

ô 

O 

o 

ô 

® 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

< 

s  g 

t   3 

<          01 

^ 

(O 

^ 

i 

o 

z 

o 

^ 

~ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

o 

o 

o 

9 

; 

o 

9 

9 

2 

o 

? 

o 
o 

■j 

'i 

■j 

"ï 

■j 

y 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

'♦ 

+' 

"♦ 

♦_ 

^ 

♦ 

1. 

1, 

1 

1 



^     j„ 

Ô 

~~^ 

^ 

ô" 

Ô 

~~s 

O 

"~S 

~s 

a 

a 

o 

o 

c 

s 

o 

g 

§ 

a 

o 

s 

o 

g 

o 

s 

Ô 

° 

~s 

s 

s 

<     ^ 

o 

n 

V 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

*^ 

° 

rj 

n 

n 

f* 

C4 

i  i 

UJ       :^ 

n 

-*       r 

*Q. 
M 

O 
X 

6    Ï 

c 
o 

1    1 

t: 

o 

~l 

o 
1 

O 

~1 

§ 

o 
§ 

~i 

"1 

~i 

° 

o 

i 

i 

g 

o 

i 

1 

1 

i 

at 

1   1 

CN 

i 

Z 

z 

z 

I 

i 

d 

z 

z 
r 

Z 

r 

z 

z 

z 
: 

i 

2 

c 

2 

J 

i 

z 

I 

l 

Z 

é 

z 
r 

z 

o 

d 
o 

i 

c 

2 
I 

z 

Ç 

Î2 

3= 

^ 

c 

o      ^ 

s 

>t 

Ik       Ô 

a 

i       C 

Q. 

<      c 

3 

)-        z 

CO           < 

e 

c 

_J 

_5 

_| 



_£ 

— m — 

«     o 

fl     9 

^ 

ï 

E     5     5 

<     £ 

^ 

^ 

^ 

^ 

; 

5 

2     2     "? 

!     S 

' 

î 

! 

S 

?     c     ^ 

,J 

_: 

;j 

_J 

_J 



< 

£20 

•      <     •" 

u          i_        <= 

c         O       «Î 

J2      ""      c 

1  1  ^ 

^ 

3 

|_J 

l_^ 

Ij 

Ij 

r        ' 

i 

!_^ 

!_^ 

i    ' 

' 

;     ' 

ij 

ij 

J 

iJ 

Ij 

i_^ 

1   "^ 

?_; 

;_J 

i    ' 

î_^ 

J_J 

:J 

: 

3         s       C 

' 

«       0Ç       , 

•       n 

>       —      i* 

S         >*       T 

; 

> 

ni 

c 

: 

1 

i 

\ 

3 

? 

: 

i 

i 

! 

S 

i 

\ 

\ 

! 

s 

S 

i 

■=      o 

: 

o 

5 

! 

ô 

; 

s 

s 

5 

2 

p 

J. 

D        a> 

1      Ê     = 
Î      1     . 

o    M    : 

1 

i 

E 
2 

1 

J 

1 

r 

E 
? 

5 

1 
§ 

E 

5 

: 

S] 

: 

1 

5 

il 

5 

6 

1 

j 

L 

i 

jI 

L 

L 

i 

L 

L 

LJ 

L 

L 

L 

1 

'     a 

I 


I 

8 


- 

o: 

î 

SI           -           (M 

(M         —         »^         *n         CM         -7 

»^       ri       ïM 

5 

O 

î     i     ♦      ♦ 

•     • 

ï     i     i 

gggssgggsasss 

S     S 

s  2  s 
S     S     S 

r-f^r-*nœ<D<Da)'0 

Q 

z 

-    8 

<     ij 

^  i 

(£          H 

_,     < 

t   s 

i  5 

■ 

X 

a: 

o        o        -        1- 

CI             <T 

■non 

8 

~       t       T       T 

*?       "7 

"7        •?        '^ 

ï        T        ♦        ♦ 

♦      • 

*         ♦         • 

ggggggggsssss 

S        S        S 

m          ^ 

S    S 

5   l 

î    ¥ 

1    ë 

-1-4 

"s 

E 

n        r-        r-        « 

,     ^ 

«        ^        r^ 

f**        ♦?        T        ^ 

1 

•      • 

•         '         * 

g8gSS8S§§ëSë 

§8ggSg§§§SSSS 

2     S 

S      S     2 

< 

^       S 

S  i 

<  a 

5    ? 

Ç:     S 

S    S 

Ê 

c 

tn       »ft       tn       «« 

^       m 

tn       <n       «n 

-! 

9       9       9       9 

o       o 

2     2     2 

= 

+        ♦■■♦♦ 

♦        ♦ 

♦     ♦     * 

1    1   "    "    "    "    -    S    i    S   S    S    §    S 

ggggggsgisg    |~sl 

3     S 

2     S     S 

UJ         ^ 

s 

<      o: 

M 

y      ^ 

t    £ 

z 

5    ï 

c 
o 

1    1 

r 

o 

oooooooooooo 
oooooooooooc 
ooSooooooooo 

î  1 1 1 1  î  1 1  î  m  i 

g  i 

ill 

î 

n 
a 

i  i  i  §  i  ê  i  1  M  M  i 

3?2gg2    =    ~:gé2    = 

i    i 

i  i  = 

:    ;^    S 

c 

m 

o 

> 

"c 

Q        <J 

s 

cr      yi 

>t 

S     5 

Q. 

a 

3 

K  i  .  .  .  .  ^ 

s       §       o       ç 

o       c 

2     1 

i  i  i 

(0 

V      o 

i  s 

o            y            o            .- 

i;      ■■ 

3      s      s 

1    !    ^ 

<     o     a     a     «     u     ii 
o     u     ô     ô      â      u      s 

fill 

1    ; 

1      1      1 

i  S 1 1 1  1 1 

III! 

1  : 

S    5     5 

n         £        c 

"       <       '1 

O         ._        C 

c       o      « 

1-                            1    Ë    ê    s    i    § 

lllllliÊEI 

1  i  ■ 

1    1    1    1 

?     2    « 

zoooooS^wSSS; 

sl^wSioigSig'^lsl 

3       aï      c 

■2    ^ 

2       n 

o       n 

1     1     1     1     ?     1 

1      ^      ' 

1      S      5     5      à      5 

■=     1     . 

i    1 

o     m 

l     i  1  1  1  1  1  1  1  f  1  s  1 

il         i    s    3    s    s    8    è    s    3    h    8    è 

f   ï    1   i   1  î   1   1   1   i 

1    1    1    1   1   1    i   1    1   M    1    1 

II 

nu 

î 

îi 
iii 


I 
I 
I 
I 


5    5 

I    I 


1  5  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  t  t  !  !  !  ?  ?  t  ^  ?  t  ^  =  ^  t  !  !  ! 

OOR 

38  2P 

00  00 

00  00 

00  00 

00  00 

00  PP 

00  00 

00  00 

00  OP 

POOP 

00  00 

_0^ 

0  00 

000 

OPP 

PPO 

ppp 

POO 

ppp 
ppp 

OOP 
200  00 
200  PO 
200  00 
200  PO 
200  00 
200  PO 
2PPO0 
200  OC 
200  OC 

u. 
O 

<  m 
5  i 

1   1                                                              

E 

TAT 
OOR 
4450 
OPOO 
00  OP 
OPOO 
00  00 
00  00 
PPOO 

pppp 
pppp 

POOP 

pppp 

POO 
OOP 

ppp 

POO 
OOP 
POO 
0  00 
OPP 

ppp 

POO 
200  00 
200  OP 
200  00 
200  00 
200  00 
20POO 
200  00 
200  OC 
2PPPC 

Sit      _-__-^^ 

|S||55555555|?55555||$???|????? 

37  2P 

PPOO 

00  PP 

PPOO 

OPPO 

00  00 

00  00 

00  00 

00  00 

00  00 

OPPO 

OPP 

000 

0  00 

000 

0  00 

000 

OOP 

OOP 

0  00 

0  00 

200  PP 

200  00 

200  00 

200  OC 

200  PC 

200  OC 

200  P 

200  0 

200  01 

< 

i  § 

a     § 
o  5 

i  I 

^^lAL■^nc:AL  result  at 

rANKER  TRUCK  SUPPLY 
220 
100  00 
100  00 
100  00 
100  00 
100  00 
100  00 
100  00 

100  00 

100  00 

000 

000 

000 

OPP 

0  00 

POO 

0  00 

000 

0  00 

0  00 

200  00 

2PP00 

200  00 

200  OC 

200  OC 

2PPP 

2P0  0 

200  0 

SAMPLE 
3ATE 

7-JUN-2000 
3a-JUN2000 
D9-JUN-200P 
0-JUN-20O0 
11-JUN-2000 
12- JUN-2000 
13  JUN-2000 
14-JUN-2000 
15-JUN  2000 
la^JUN  2000 
17  JUN2000 
0»-JL«2000 
0»JL»<2000 
iajUN2000 

11  JUN2P00 

12  JUN  2PPP 
13-JUN-2000 
14- JUN-2000 
15- JUN-2000 
ie-JUN-2000 
17- JUN-2000 
08-JUN-2000 
09-JUN-2000 
10-JUN-2POP 
I1.JUN-2PP0 
12-JUN-2PPP 
13-JUN-2PP0 
14-JUN-2PP0 
15-JUN-2P0C 
16-JUN-200C 

jTANDARDS 
kND  OBJECTIVES 
000 
0000 
0000 
0000 
0000 
OPPP 
PPOO 
IPPPP 
IPPOO 
10000 
IPOPP 
P2 
P2 
P2 
P2 
02 
02 
02 
02 
02 
02 

50PP 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

500P 

7-Jun-OO 

STANDARDS 

CATEGORY 

^eslhelic 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

o 

I     %  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  t  t  t  1  t  '?  t  t  i  I  i  t  t  i  i  '^  '^ 

o ■  ■■ 

Ë 

■=                                         cciîççssee 

5   i  .  1  1  1  1  1  1  S  S  1  1  §  «'  S  S  i  §'  «■  1  s'  ^  i  i  t  t  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  H  1  1  s  s  s  s  s  a  a  s  1  s  s  ^  1  s  s  ^  s  s 

Il  i 


£ 

1 

1 

I 

5 

2 

s 

s 

S 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

II 

H 

"k 

~i 

~8 

~i 

~ï 

~i 

ô 

o 

o 

~I 

~I 

~i 

~g 

o 

g 

S 

~g 

g 

8 

s 

8 

g 

8 

O 

"s 

~s 

~s 

~S 

~s 

~s 

~S 

~s 

8 

1 

O 
O 

g 

o 
o 

8 

s 

i 

8 

g 

8 

' 

" 

o 

" 

' 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

° 

° 

z 
o 

< 

o 

-1 

UJ 

i 

IT 

K 

^ 

S2 

i 

< 

z 

2 

^ 

^ 

5 

5 

s 

î 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

o 

•- 

(T 

~i 

"i 

~g 

"g 

~i 

~i 

~I 

o 

g 

~g 

~i 

~° 

Ô 

o 

~g 

Ô 
o 

~8 

~8 

~8 

~i 

~i 

~g 

Ô 

■~s 

~s 

""s 

ô 

~s 

~â 

~s 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

» 

Jt 

a. 

Œ 

Ç 

Z 

1 

o 

~S. 

iZ 

^ 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

S 

2 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

O 

~1 

5 

~i 

~s 

~i 

■~1 

~§ 

~i 

o 

~8 

~1 

~i 

~8 

~i 

■~i 

■~i 

g 

"l 

o 

o 

~s 

~i 

ô 

~S 

~s 

"s 

~s 

~s 

"~g 

~s 

~S 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

g 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

6 

O 

ô 

b 

i 

s 

1 

s 

s 

o 

o 

s 

< 

g 

a 

g 

< 

o 

5 

z 

t 

3 

-> 

(r 

< 

Z 

< 

~ 

ç 

< 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

5 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

o 

"7 

"7 

"v 

v^ 

"7 

V 

■j 

» 

'v 

"7 

V 

V 

V 

ï 

V 

V 

" 

« 

^ 

> 

"~1 

~~d. 

~~ê 

"^ 

~1 

~i 

~1 

~i 

ô 

~g 

■~i 

~i 

■"1 

~s 

5 

o 

o 

S 

s 

g 

~8 

s 

g 

s 

S 

s 

~S 

s 

S 

S 

< 

i 

O 

O 

O 

O 

o 

O 

o 

8 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

£ 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

° 

D 

3 

q: 

a 

g 

^ 

o 

t 

œ 

X 

c 

< 

z 

z 
< 

< 



» 

o 

o 

s 

o 

8 

o 

g 

o 

g 

o 

1 

~l 

o 

o 

§ 

o 

g 

Il  1 

~g 

c 

~i 

~8 

o 

o 

g 

i 

"1 

o 

s 

~8 
° 

~i 

o 

8 

i 

"g 

o 

i 

~1, 

§ 

fSI 

(M 

$ 

-J 

z 

z 

Z 

^ 

z 

^ 

z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

i 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

± 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

a 

tf 

z 

D 

^ 

3 

= 

3 

Z) 

D 

3 

3 

z 

: 

= 

z 

? 

^ 

3 

D 
-> 

o 

D 

13 

^ 

D 

? 

R 

a 

« 

_| 

:: 

è 

é 

o 

:; 

~ 

_H 

■w 

i 

"à 

!^ 

_i 

^ 

ô 

i 

i 

i 

: 

■l 

é 

i 

o 

_i 

o 

- 

^ 

^ 

Z 

uS 

£ 

"c 

> 

o 

o 

C 

I 

II 

"q. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Q. 

< 

D 

§ 

g 

g 

o 

g 

c 

a 

g 

g 

o 
o 

g 

W 

V} 

< 

S 

o 

o 

c 

s 

c 

S 

2 

o 

a 

_ 

«     o 

o 

> 

n      S» 

O 

5    i 

1 

(1 

^ 

£: 

ç 

£ 

£ 

^ 

^ 

£ 

£ 

£ 

j^ 

£     7 

t~ 

1 

rt 

7 

^ 

1 

^ 

^ 

_s 

a 

a 

c      ▼- 

X 

1 

I 

X 

I 

I 

I 

I 

X 

I 

5     •- 

o     9 

•"      c 

1   2 

i 

D 

^ 

1 

1 

J 

ri 

ri 

ri 
_1 

1 

1 

ri 
_J 

ri 

ri 
i 

ri 

1 

1 

ri 

5 

ri 

? 

ri 
? 

J 

J 

ri 

J 

% 

J 

_| 

«   o 











— 

K       c 

"5.    1^ 

4 

4 

a 

4) 

» 

0) 

o 

C 

t 

C 

t 

c 

ç 

c 

« 

t 

r 

< 

1 

1     1 

II 

i 

1 

i 

\ 

1 

î 

i 

] 

i 
1 

\ 

i 

j 

1 
s 
] 

1 
1 

1 

1 

f 
i 
1 

i 

1 

1 

f 

i 

£ 

£ 

1 

1 

1 

1 

£ 

i 

1 

2 
1 

? 

1 

1 

1 

j 

1 
1 

_ 

* 

i 
i 

] 

l 

i 

i 

à 

i 
1 

l 

£ 

à 

1 

l 

] 
J_ç 

1    g 

y 

i 
c 

Li 

u 

1 

1     ê 

i 

J 

1 

5 

J 

J 

J 

J 

\l 

il 

il» 


(C 

5 

$ 

S 

s 

5 

ï 

î 

2 

5 

2 

1 

2 

2 

^     o 

i  ^ 

<      z 

S 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

s 

o 

s 

s 

o 

o 

s 

o 

s 

s 

o 

o 

g 

o 

s 

i 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

î 

2 

2 

<     o 

i  î 

a.     œ 

il 

o 

o 

O 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

O 
O 

O 
O 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

ë 

o 

g 

o 

o 

o 
o 

o 

s 

s 

o 

o 

O 

o 

o 

g 
o 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

< 

i  i 
i  2 

S 

O 

O 
O 

O 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
6 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

s 

o 

o 
o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

g 

o 

o 

i 

s 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

te 

i 

o 

5 

5 

? 

s 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

1 

M 

X 

C 
O 

i  ^ 

tu      :£ 

_j      = 

5    ^ 

<         < 

S 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

g 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

s 

o 

1 

g 

s 

ë 

g 

ë 
5 

g 

g 
s 

o 

S 

h 

§ 

o 

z 

1 

3 

z 

§ 

z 

g 
s 

z 
6 

s 

z 

z 

3 

ï 

o 

i 

z 

1 

z 

i 

1 

z 
2 

z 

è 

g 

o 

z 

i 

1 

2 

1 

2 

g 

z 

o 

i 

% 

o 

z 
z 

2 

z 

g 

i 

c 

1 

1 

z 

2 

g 

i 

z 

z 

g 

z 

~gl 
s 

z 

C 

S 

>• 

a 

a 

3 

> 

\  î 

1-       z 
in      < 

g 

g 

1 

g 

i 

1  ? 
s   2 

Q       > 

1    § 

Z        UJ 

5   < 

1 

î 

1 

1 

1 

1 

'r 

5 

X 

1 

1 

1 

•a 

1 

1 

s 
c 

J 

ë 
o 

1 

c 

1 

j 

s 
ê 

£ 

1 

s 
1 

2 
g 

O     9 

*-      c 

=  2 

i 

1 

1 

5 

^ 

^ 

1 

1 

1 

c 

1 

1 

^ 

1 

1 

1 

] 

^ 

i 

< 

i 

ci 

i 

^ 

i 

s    o 

i  i 
!  1 

i    1 

E      c 
.^     5 

. 

, 

5       ■- 

;    1 

;   ; 

j 

j 

^ 

: 

1 
1 

î 

■ 

î     - 

■ 

■ 

M 

,  1 

; 

[ 

j 

i 

] 

ï 

i 

] 

] 

i 

] 

1 
2 

lu 


■ 

ô] — T 

— 

— 

— 

— [- 

~~r 



— r 

___ 

~~r 

■"~r 

t 

; 

O 

s 

o 

o 

O 

o 

< 

5 

■Ç       ' 

5     ^ 

e 

*? 

o 

m 

Z 

D 

2 

o 

o 

2 

9 

9 

o 

o 

■j 

V 

"j 

♦ 

* 

♦ 

ï 

♦  _ 

*■ 

♦ 

♦ 

* 

__1 

8 

o 

^ 

s" 

~s" 

~i' 

s" 

s' 

8     S 

l     S 

o  ~ 
o 

o  " 

s 

7, 

8" 

8" 

8' 

O 

o 

s' 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

z 

o 

<     " 

^  z 

ÏÏ     o 

IT        P 

J        < 

t        ^ 

^         (T 

Z        3 
<        Z 



.-l 





p 

^ 

— 

ID 

m 

tn 

«o 

m 

o 

O 

o 

o 

< 

5 

^ 

£     2 

Cï 

- 

a) 

,. 

^ 

O 

°? 

o 

o 

o 

2 

9 

o 

o 

o 

i 

i     î 

î 

■j 

î 

î 

^ 

♦ 

> 



* 

♦ 

__1 

__i 

_1 

__1 

__1 

<       o 

*-     o 

o 

~g 

"g 

Ô 

Ô 

~i 

"1 

S 
S 

5     8 
1     S 

8 

o 
p 

o 

i 

o 

S 

s' 

O 

o 

1 

o 

o 

o 

o 

S 

O 

o 

s 

o 

UJ             *" 

Œ        s 

i  ^ 

11 

<       ^ 



(fi 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

< 

g 

op 

O 

o 

îi 

: 

,. 

!C 

:: 

o 

9 

o 

9 

9 

o 

oi 

3 

o 

i 

"i 

-i 

"i 

ï 

"♦ 

♦ 

*_ 

♦ 

H. 

1 

1 

1 

o 

o 

~i 

Ô 

"^ 

~! 

O 

o 

03 

§    s 

~i 

"§ 

5 
o 

ô 
o 

8 

O 

§ 

1 

o 

ai 

o 

o 

o 

o 

o 

^ 

< 

3       2 

tf)       o 

UJ       O 

Œ        OC 

S    " 

5    - 

<          UJ 

2        (- 

<          Wl 

_ 









Ç 

o 

s 

o 

Z 

a 

o 

:: 

< 

Z 

r^         ^ 

2 

Cï 

r^ 

£ 

« 

Z 

2 

o 

o 

o 

5 

9 

9 

9 

-> 

o 

■j 

■j         "j 

■j 

■j 

■j 

■y 

ï 

*■ 

ï 

1. 

i. 

i. 

L 

î. 

*, 

■  * 

5  % 

° 

° 

o 

! 

ô 

~§ 

O 

S     S 

ô 

~I 

~I 

o 

s 

~8 

c 

o 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

s 

o 

s 

o 

s 

o 

8 

ci 

UJ          ^ 

(r      u 

n 

J      : 

o 

t        Ê 

z 

c 

1      1 





r 
« 

1 

~| 

i 

c 

"1 

o 

8 

s 

8     S 
S     ° 

o 

5 

"1 

O 

8 

~| 

o 

1 

c 

c 

i 

C 

l 

8 

c 

1 

i 

2       Ï 

i 

: 

± 

3 

z 
I 

z 

z 

D 

z     z 

o      : 

o        - 

i 

z 

z 

l 

z 

5 

z 

z 

c 

z 

i 

o 

z 

z 

Z 

ï 

z 

o 

z 

? 

z 

I 

^ 

z 
3 

Ç 

^1 — 

— 







> 

"c 

tn       ►- 

0 

Q         [; 

■q_ 

§         ^ 

a. 

<        Ç 

o       c 

c 

c 

c 

c 

c 

3 

o 

s    ? 

C 

r 

_J 

:: 

z 

^ 

°        à 

«      9 

<  < 

i        il 

<  •- 

■v 

y 

u           •- 

j         t 

'      i 

1   1  ^ 
1   S   - 

1 

t 

1 

1 
< 

; 

' 

U 

- 

;_ 

.  J 

.J 

_J 

1 

\ 

1 

o      £ 

«     3     •- 

u      ^     c 

"■2    1 

£      2     « 

D 

1 

«      i 

ff            i 

?     . 

î     J 

,  1 

S 

1    " 

1       " 

1 

3 

5 

i_ 

|_ 

l_ 

s 

5 

i 

\ 

i 

'  ' 

?J 

;_^ 

u 

?_J 

t 

■  1 

3         O       C 

- — 







" 

at      « 

1  5 

i 

1 

1 

3 

1 

s 

1 

i 

5 

i 

i 

1 

i 

2 

! 

9 

3 

! 

i 

5 

! 

3 
3 

3 

3 

5 

3 

3 

1  Ô  " 

i 

a; 

3 

3 

S 

3 

3 

l 

i 

s 

i 

1 

; 

î 

o      t    . 

y 

u 

B 

U 

0 

U 

u 

c 

e 

i; 

î 

t 

: 

c 

: 

: 

0) 

L> 

¥ 

1    1: 

1 

1 

is 
2 

i 

i 

3 

i 

3 
2 

!i 

1 

|_ 

|_ 

1 

1 

|_ 

5 

1 

1 

S 

f 

1 

iL 

: 

Si 

1_ 

L 

i  1 

î 

il 
iii 


a. 
O 

o 
9 

9 

s 

5 

$ 

s 

5 

s 

5 

5 

î 

î 

5 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

2 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

<  § 
s     o 

^<  i 

i  i 

<  z 

o 

o 

o 

i 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

s 

s 

s 

s 

o 

S 

X 

o 

O 
O 

O 

O 
O 

O 

O 
O 

o 

œ 

i 

o 

o 
o 

o 

o 

s 

5 

s 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

o 

o 

- 

o 

9 

2 

o 

O 

o 

o 

5 

5 

5 

1 

5 

5 

ï 

1  ë 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

g 

o 

o 
o 

s 

o 

§ 

o 

o 

o 

S 

s 

s 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

1 

o 

o 
o 

s 

9 

~ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

î 

5 

s 

o 

s 

5 

o 

9 

2 

2 

2 

9 

O 

5 

5 

5 

î 

s 

s 

î 

< 

m      O 

H 

o 

o 

o 

s 

o 

s 

o 

s 

b 

o 
o 

o 
o 

o 

i 

o 
o 

O 

b 

o 
o 

s 

S 

o 

o 

o 

s 

g 

S 

s 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

i 

o 
o 

9 

s 

2 

O 

o 

o 

- 

? 

o 

o 

o 

o» 
b 

o 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

1 

a 

o 

I 
c 
r 

$ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

i 

o 
o 

o 

l 

S 

s 

g 

S 

a 

s 

g 

03 

<D 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

2       i^ 
S       S 

§ 

c 
z 

z 

z 

§ 

o 

z 

s 

o 

g 

z 

1 

z 
z 

8 

i 

o 

I 

z 

§ 

z 

§ 
g 

z 

s 

z 
z 

i 

c 

i 

î 

z 

c 

o 

o 

o 

I 

z 
z 

Z 

g 
g 

2 

i 

i 

O 

g 

z 

g 

O 

z 

^ 

o 

8 

z 
z 

o 

o 

g 

o 

z 

3 

g 
g 

i 

^ 

z 

z 

i 
i 

o 
s: 
c 

S 

>• 
a 
a. 
a 

2 

i  s 

1  i 

o 

o 

s 

s 

s 

s 

S 

S 

g 

g 

g 

jgram 
nate  Water 
17-Jun-OO 

s  > 

<     o 

i    2 
2     5 

i 

X 

r 

% 

1 

1 

l 

1 
1 

1 

i 

1 

1 

< 

1 
1 

< 

1 

1 
1 

1 

n 

1 

1 

1 

1 

1 

rvelllance  Pr 
suits  (or  Alter 
8-Jun-OO  To: 

^ 

1 

^ 

. 

1 

, 

ri 

^ 

ri 

ri 

ri 

i 

% 

1 

' 

ri 

^ 

ri 

1 

1 

ri 
? 

ri 

1 

1 

i 

Ontario  Drinking  Water  Su 
Summary  o(  Analytical  Re 

S 

i 

\  : 

\  \ 

1 

i 
1 

: 

E 

E 

j 

1 

! 

s 

1 

E 

ï 
1 

E 

i 

: 

E 

; 

E 

: 

j 

i 
1 

; 

:J 

: 

s 

i 

: 

î 

: 

i 
1 

: 

i 

: 

s 

2 

i 

^ 

i 

1 

i 

3 
S 

S 

g 

: 

1 
■ 

î 

il 


5     >* 

c      ç 


|2î5555î55555S555|??||?li2S52SS 

OOR 
0  02 
0  02 
0  02 
30  00 
30  00 
MOO 
MOO 
OOOO 
OOOO 
OOOO 
OOOO 
OOOO 

oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 

100  00 
0  47 
060 
050 
0  6C 
0  5C 
0  4C 
05C 

ANALYTICAL  RESULT  AT 
MURSES  STATION  ■  SECOND  FL 

5 
5 
51 
5 
5 

|55g5ï25î55555555S525?||g2S°2SS 

TAT 
30R 
0  02 
0  02 
0  02 
30  00 
30  00 
30  00 
30  00 
OOOO 
OOOO 
OOOO 
OOOO 
OOOO 

oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 

100  00 
0  47 
050 
0  5C 
05C 
0  5C 
0  4C 
04 

ANALYTICAL  RESUL 
<ITCHËN  -  FIRST  FL 

S 

51 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

a. 
|5Ç5555555555255||^???|?|S22S22 

0  02 
0  02 
0  02 

000 
0  00 
30  00 
30  00 
30  00 
OOOO 
OOOO 
OOOO 
OOOO 

oooo 

OOOO 

oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 
oooo 

100  00 
0  43 
0  5C 
0  4C 
06C 
05C 
04 
05 

ANALYTICAL  RESULT  AT 
5TERLI2ING  ROOM 

5C 
5 

5 
5 

51 

5 

C                                                                                        §«,,n,o«,-,i« 

<|555555555     5Î|555||?     ??52S222S 

ANALYTICAL  RESULT  AT 

ANKER  TRUCK  SUPPLY 

0  02 

0  02 

0  02 

500  00 

500  00 

500  00 

500  00 

500  00 

500  00 

500  00 

500  00 
500  00 
IOOOO 
IOOOO 
IOOOO 
IOOOO 
IOOOO 
IOOOO 
IOOOO 

IOOOO 
IOOOO 
0  37 
0  4C 
04 
06( 
05( 
04 
051 

îAMPLE 

3ATE 

5  JUN2000 
6-JUN-2000 
7-JUN-2000 

38- JUN-2000 

39^JUN-2000 
O-JUN-2000 

ll-JUN-2000 

12  JUN-2000 

13  JUN-2000 

14  JUN-2000 
15-JUN  2000 
l^JUHJOOO 
17  JUN2000 
08^  JUN-2000 
09  JUN-2000 
10-JUN  2000 
ll-JUN-2000 
12-JUN  2000 
13- JUN-2000 
14- JUN-2000 
15- JUN-2000 
16- JUN-2000 
17-JUN-200O 
08-JUN-2OOO 
09- JUN-2000 
10-JUN-2000 
I1-JUN-2OO0 
12-JUN-200C 
13-JUN.200C 
14-JUN-200C 

STANDARDS 
AND  OBJECTIVES 

50000 
50000 
50000 
60000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
60000 
80000 

BOOOO 

60000 

60000 

80000 

80000 

80000 

80000 

80000 

jTANDAROS 

CATEGORY 

-leallh 

•leallh 

-leallh 

Heallh 

riealih 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

Heallh 

o 

Î      1  t  1  t  i  i  i  %  i  i  1  i  1  1  1  1  1  i  i  i  i  i  i  ?  ^  i  '=  '^  '^  '^  "^ 

Monitoring  Period  From:  Of 

PARAMETER 

Mercury 

Mercury 

Mercury 

Meiolachlor 

Meiolachlor 

Meiolachlor 

Meiolachlor 

Meiolachlor 

Meiolachlor 

MelolacMor 

Meiolachlor 

Meiolachlor 

Meiolachlor 

Melnbuzin 

Melnbuzin 

Melnbuzin 

Melnbuzin 

Metribuzin 

Melnbuzin 

Melnbuzin 

Melnbuzin 

Meinbuzm 

Melnbuzin 

Molybdenum 

Molytdenum 

Molybdenum 

Molybdenum 

Molybdenum 

Molybdenum 

Molybdenum 

< 
0 

9 

2 

9 

9 

0 

0 

0 

2 

b 

2 

~ 

9 

2 

5 

s 

5 

S 

5 

5 

i 

8 

Q 

Z 

5    § 

►-        CO 

1    1 

i  i 

<      z 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

S 

9 

s 

0 

s 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0: 

i 

a 

0 

0 

0 
0 

0 

9 

0 

0 

0 

2 

2 

:; 

0 

0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5     § 
i    1 

1  i 

0 
0 

W 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
b 

0 
0 

0 

9 

s 

0 

0 

0 

0 

S 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 
s 

0 

0 

? 

9 

9 

0 

0 

2 

9 

0 

~ 

0 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

< 

li 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
ô 

S 

0 

9 

0 

s 

ô 

0 

0 

a 

0 

0 
0 

b 

0 

b 

0 
0 

b 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

b 

cr 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

? 

9 

~ 

1^ 
b 

0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

<     gj 

i  i 

œ      Ç 
5      1 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

S 

0 

s 

9 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

i  ë 

0 
0 

2 

i 

i 

i 

i 

0 

1 

z 

g 

C 

z 

I 
0 

g 

z 

z 

i 

z 

8 

C 

Z 

I 

z 
I 

S 
S 

i 

c 
I 

0 

1 

z 

z 

z 

= 

0 

0 

i 

z 
I 

g 

c 

z 

c 

s 

i 

Z 

s 
s 

2 

z 

1^ 

1 

i 

z 

g 

i 

0 

l 

z 

\ 

1 
i 

> 

1  ° 

<      c 

■* 

0 

G 

o 
9 

c 
a 
■7 

Cl         > 
<        ^ 

1 

i 

1 

1 

i 
1 

£ 
J 

0 

1  ' 

1     ' 

»  ' 

' 

?    " 

? 

' 

?    ' 

' 

?    ' 

i    ' 

"^ 

° 

1     ' 

l  ' 

5 

'l     " 

1    ' 

?  ' 

,. 

:    'ï 

'  ' 

1 

j 

1 

1 

1 

*J 

;J 

i 
1 
1 

1 

L 

E 

i 
1 

5 

E 
5 

E 
l 

3 

i 
> 

É 

1 

É 

È 

1 
É 

- 

é 

! 

: 

è 

1 
è 

S 
1 

è 

; 

i 

i 

: 

> 

s 

s 
Il 

û 

s 

û 

5 

i 

l 

i    l 

;    : 
1 

!  ^ 

il    ; 

i 

3  ^ 

1 

.H 

n 


o:" 

— 

— 

[■ 





— r 

T 

— [" 

— r 

— r 

1 

" 

r 

T 

1 

i 

i 

5 

5 

5 

1 

K 

^ 

î 

h; 

^ 

K 

î 

- 

s 

s 

5 

5 

Ç 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

"8 

O 

o 

5 

o 

o 

"s 

o 

O 

o 

O 
O 

o 

o 

^ 

~s" 

o 

o 

S 

o 

" 

S 

O 

O 

o 

1 

o 

5 

o 
o 

o 

~i 

8 

O 

O 

<       ïij 

^       i 

u      o 

a      P 

^  i 

t  ^ 

<      z 

(E 

y 

t 

< 

5 

s 

5 

5 

H. 

K 

s 

K. 

K 

K 

5 

- 

5 

5 

s 

s 

^ 

t        °= 

~"^ 

~~g 

~g 

Ô 

_ 

~1 

^ 

~i 

o 

o 

O 

o 

O 

~5 

~^ 

~s 

~i 

o» 

~i 

; 

O 

O 

~s 

■~i 

g 

Ô 

o 

o 

~i 

~i 

8 

<       O 

t-     o 

o 

a 

o 

O 

o 

O 

6 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

ex 

" 

ex 

<M 

~ 

<M 

" 

n 

<n 

" 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

° 

=i      -J 

:3     ul 

îu     ^ 

o:      ^ 

<      ^ 

H        2 

5  ï, 

<      u 

<       s 





d 

1 

5 

i 

5 

5 

K 

,- 

K 

5 

t;^ 

K 

►; 

►; 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

■7 

o 

d 

o 

o 

o 
6 

o 
6 

O 

O 

o 

O 

b 

o 

O 

b 

o 

O 
O 

O 

O 

b 

~â 

^ 

S 

" 

~i 

~Î 

" 

O 

o 

o 

d 

o 

o 

o 

1 

b 

S 

o 

< 

5       2 

m      o 

yj     o 

a      tt 

<      ^ 

5    g 

f    D 

_j      û: 

(T 



i 

a 

5 

5 

5 

5 

H- 

K 

^- 

5 

5 

K 

^ 

K 

5 

5 

? 

5 

5 

5 

5 

<   a: 

O 

O 

o 

ô 

o 
o 

O 

O 

o 

~i 

O 

o 

o 
o 

"t 

o 

ô" 

o 

o 

o 

1. 

~î 

«0 

o 

~g 

^ 

~s 

o 

~î 

O 

~g 

O 

~i 

"s 

o 

o 

i 

O 

5  1 

UJ          i£ 

a.      u 

3 

,         D 

'â. 

5    ^ 

o 

X 

5:    £ 

<        Z 

o 

1    ? 



c 

~i 

s 

""g 

° 

^ 

o 
1 

o 

1 

c 
c 

~i 

i 

o 

i 

1 

1 

~l 

o 

1 

o 

~i 

"i 

i 

~8 

i 

i 

i 

s 

o 

g 

Î 

1    ^ 

Z 

z 

5 

2 
I 

z 

i 

i 

ô 

Z 

z 
I 

i 

z 

i 

^ 

z 

z 

Z 

z 

_i 

z 
6 

5 

l 

Z 

z 

z 

2 

Z 

z 

z 

z 

6 

2 

z 

^ 

i 

ç 

2 

; 

c 

o 

o      <- 

s 

S     ô 

a 

§     o 

a 

<      c 

I 

3 
V) 

s      z 

J 





«     o 

S    > 

^     9 

5    i 

i  l 

£ 

2     7 

<      *- 

\ 

«      r* 

t/i       c 

J 

J 

_J 



i    b 

5   •- 

7*       O 

5    9 

■"         C 
«         3 

1  2 

;  J 

[_] 

'J 

[  J 

ij 

M 

' 

' 

:J 

] 

M 

M 

:J 

iJ 

U 

H 

■ 

:J 

:J 

:J 

] 

' 

] 

J 

J 

] 

J 

5 

s  ° 
%   1 

E 

_ 

^ 

E 

~ 

E 
- 

" 

E 

E 

' 

s 

, 

' 

5 

: 

t  '  3 

^    -c 

E 

ï 

■ 

■ 

»      c 

° 

: 

;     ; 

' 

!  1 

'. 

5       ■> 
J 

: 

5 

9        - 

5 

s 

5 

. 

j 

5 

5 

S 

5 

> 

» 

a 

i   1 

E      Ç 

i 

î 
1 
1 

• 

1 

: 

E 
1 

1 
1 

E 

E 

î 

î 

\ 

i 

iL 

E 

1 

|]_ 

1 

il     : 

E 

i 
î 

E 
1 

j 

1 

i 
ï 

ILj 

: 

i 

î 

|_ 

1 
i 

; 

i 
3 

= 

1 

1 
il 

1     ' 
i 

! 
1 

'     i 

; 

1     â 

U 

1     : 

c 
t 

1     : 

j 

c 

?  \ 

; 

ni 

<5^ÎÎ5ÎÏ55^S 

S       î                                                                                                        ^       , 

.^ 

5 

t-           U          >-          h- 

ANALYTICAL  RESULT  AT 

NURSES  STATION  ■  SECOND  FLOOR 
0  00 
000 
0  00 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 

0  05 
8  07 

7  91 
800 

8  06 
8  03 
7  93 
7  98 

7  88 
801 

8  05 
0  00 
0  00 
0  00 

O 
O 

3         O          C 

<55S55^555^5 

5      5 

_ 

^ 

5^5 

ANALYTICAL  RESULT  AT 
KITCHEN  -  FIRST  FLOOR 
0  00 
0  00 
0  00 
0  05 
0  05 
0  10 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 

cio--oooooo»o>ŒO>oô 

o      o 

O 

§       o       o 

a. 

5      ^ 

^     ,_ 

5      ^ 

. 

ANALYTICAL  RESULT  AT 

STERLIZING  ROOM 

0  00 
0  00 
0  00 
0  05 
005 
0  05 
0  05 
005 
005 
005 
005 

S2SS||SSaS5SS 

b       b 

b 

s   s 

o      o 

i 

3 

<55S5S525555 

5      5 

^       ^ 

^ 

H 

5 

ftNALYTICAL  RESULT  AT 
TANKER  TRUCK  SUPPLY 
0  00 
0  00 
0  00 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 
0  05 

oooSSooSSoiooo 

o       o 

§     8 

O         O 

o 

SAMPLE 
DATE 
5.JUN-2000 
15-JUN-2000 
17-JUN  2000 
08-JUN-2000 
09-JUN-2000 
lO-JUN  2000 
n-JUN.2000 
12-JUN2000 
13-JUN-2000 
14JUN-2000 
IS.JUN-2000 

16-JUN-2000 
17.JUN-2000 
O8-JUN.20O0 
09-JUN-2000 
IO-JUN-2000 
ll-JUN  200O 
IZ-JUN-2000 
I3-JUN-2O00 
14JUN-2000 
15-JUN-2000 
16-JUN-2000 
17-JUN  2000 
08-JUN-2000 

i   i 

z      z 

z 

S     8 
S     g 
±      z 

i 

> 

5  i 

5    i 

65    85 
65-65 
65-85 
65-85 
65-85 
65-85 
65-85 
65-85 
65-85 
65-85 

STANDARDS 
CATEGORY 

J 

Operaliona 
Operationa 
Operahona 
Operationa 
Operallona 
Operationa 
Operationa 
Operationa 
Operationa 
Operationa 

i 

\     1  1  i  1  1  1  1  1  %  i  i  i 

Itiiiiiiiilli 

Sscccccccccct 

i  ■ 

r  1 

1 1 

j 

o 

Ë 

■o 

Q-                                          ffl            »            (D 

?          £    1     1     1 

^              Jr      c      c      c 

s                 SzîllîîèSèSii 

l 
1 

a 

1  1                               1 

éîSiSSSiiiSiS 

l 
s 

1 

i  I 

s    s 
&  i 

\   1 

1  i 

i'  i 
1  1 

(L      a 

%. 

s 
J 

i 

I 
i 


? 

-_?.-►• 

_      ^      5      5 

?     ?     ? 

?    ? 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

3 

? 

5 

8   1 

u. 

<    2 

12     o 

2      g 

O         O 

(mSÔSSSoOOO 

8     g     g 

sas 

8     s 

s   s 

8 
S 

8 
S 

g 

o 

S 

g 

8 
g 

8 

8 
S 

8 
g 

8 

a 

O 

S 

8 
g 

5 

î      S      5      5 

-      ?      ? 

5      5      5 

?    ? 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

<  §  i 

i  ? 
ii 

s   s 

o       o 

g    s 

m       o 

g      g      8     S 

3         o         o         o 

2      2      S      S 
=      o       o       o 

g     g     8 
g     S     S 

o       o 
o       o 

s    g 

O 

o 

s 

8 
g 

8 
g 

O 

S 

8 
g 

8 
g 

O 
O 

8 

O 

8 
S 

8 
g 

8 
g 

5      5      5      5 

Kl-?? 

5      5      5 

?    ? 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

o 
o 

o 

< 

i    i 
y    i 
1    i 

g   s 

o       o 

«n       o 
r>      ô 

S    S    S    S 

o      o      o      o 

2     2     s     s 

O      O       O      6 

g     g     8 
S     S     S 

g   g 
s   s 

S 
g 

o 

s 

O 
O 

g 

8 
S 

8 

O 

8 
g 

8 
g 

o 

O 

g 

g 

8 

o 

g 

ir 

5      5      5 

?    ? 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

<  î  i 
i  i 

!  i 

<  g 

z       < 

5     8 

o       o 

s   s 

iS    s    s    g 

o       o       jn       jo 

O         O         O 

o       o       o 

s    s    g 

g     8 

g    g 

8 

C 

8 
g 

g 

8 
g 

8 
g 

8 

O 

8 
g 

O 

g 

8 
g 

g 

g 

a 

I 

c 

n 

g  uj  i 

î    1,    i 

g    g 

2        Z 

o       o 

g   g 

2    2 

1  i  i  i 
i  i  i  i 

i   i    i    ^ 
i  H   i 

■i  ^  s  >- 

g   g   § 
s    s    s 

i  i  ! 

s     É     2 

o       o 

8     8 
z      z 

\ 

S 

z 
: 

i 

z 

2 

5 

i 

z 

i 

c 

z 

"8 
° 

8 

i 

z 

8 
S 
z 

"c 
o 

s 

Q. 

a 

3 

g 

Q        o 

cr      !èi 

i  i 

>-      z 

. 

1 

1 

g 

1 

^ 

g 

O 

1    ? 
1    I    ^ 

i  i 

i 

i 

; 

i 

J 

I 

1  \i 

%    s.   \ 

5     s;     - 
£     2    « 

1     i 

i  ^  t 

i  i  t  i 

i  i  t 

1  1  1 

3 

1      " 

? 

i 

• 

l     ' 

'     ' 

■ 

?     '^ 

l 

'    ' 

J    1 

3      S     e 

5    %, 

i  i.  " 

1  1  ; 

1      Ê     . 

i  1  . 

O     in     : 

:               2 
:               î 

1    i 
s    s 

i'  i 

i 

i    1    i 

a       5       g 
1       S       1 

1  1  1  1 
1  1  1  1 

i  1  1 

3     a     î 
S     i     S. 

1  1  1 

i    l    i 

l  1 
1  1 

5 

s 

L 

i 

y 

> 

\ 

S 

î 

L 
1 

i 
i 

[    1 
•    ? 

i       9 

1  =  5 


I 
I 
I 


~ 

— 

— 



— 

r 

^ 

< 

5 

s 

s 

$ 

5 

? 

S 

5 

5 

? 

î 

î 

S 

5 

s 

5 

5 

? 

5 

i 

5 

5 

i 

~ 

o 

3 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

C 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

W 

V 

v_ 

^ 

~â 

~§ 

~i 

~i 

~s 

~S 

~s 

~g 

~i 

~i 

5^ 

o 

§ 

O 

s" 

s 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

S 

o 

S 

o 

8 

s 

a 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

° 

° 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

"^ 

T 

u. 

z 

O 

< 

O 

z> 

z 
o 

6 

< 

t 

Î2 

i 

S 

D 

Z 

(T 

ï 

< 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

î 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

2 

O 

V 

V 

C 

tî 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

V 

V 



♦ 

1- 

g 

"^ 

~i 

~i 

"^ 

~i 

~i 

o 

~§ 

8 

o 

g 

§ 

8 

"~s 

s 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

5 

§ 

si 

O 

o 

s 

s 

g 

g 

g 

s 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

° 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

O 

° 

'^ 

"^ 

Z> 

;t 

K 

S 

i 

u. 

y 

^ 

C 

O 

2 

Ç 

< 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

î 

5 

5 

S 

î 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

— 

o 

Î} 

3 

JJ 

JJ 

JJ 

ÎJ 

" 

îî 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 



♦ 

~i 

■~i 

~§ 

~g 

~i 

~i 

"1 

O 

~i 

~i 

~i 

~i 

■~i 

O 

o 

~~s 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

~S 

1 

d 

g 

s 

g 

g 

g 

g 

g 

s 

g 

g 

g 

s 

o 

o 

o 

O 

6 

o 

o 

o 

o 

o 

^- 

^ 

< 

!2 

o 
o 

Œ 

^ 

y 

3 

z 

t 

3 

a. 

1 

< 

~~Œ 

< 

5 

s 

S 

s 

5 

5 

s 

5 

5 

ï 

$ 

5 

ï 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

" 

o 

" 

V 

V 

s 

!î 

V 

V 

V 

V 

w 

w 

V 

V 

V 

V 

V 

_iL 

v^ 

V 

^ 





1 

^ 

~g 

~§ 

~1 

~i 

ô 

ô 

~i 

O 

o 

O 

s 

8 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

g 

o 

s 

o 

" 

z 

g 

^ 

" 

^ 

O 

o 

< 

i 

^ 

^ 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

a 

o 

3 

â 

g 

£ 

0 

Ç 

Ê 

::£ 

< 

z 

< 

~i 

O 
1 

i 

o 

o 

1 

o 

§ 

~i 

s 

o 

1 

"1 

1 

1 

~| 

~î 

~ï 

~i 

~8 

~î 

~i 

i 

i 

o 

o 

s 

o 

"g 

O 

i 

i 

i 

1 

UJ 

z 
r 

Z 

z 

z 

z 
5 

z 

z 

z 
3 

z 

z 

1 

l 

5 

1 

z 

5 

z 

z 
z 

i 

; 

z 
3. 

z 

i 

z 

2 

z 

Z] 

1 

z 

3 

z 

D 

z 

i 

a 

w 

_| 

é 

é 

c 

_i 

2 

: 

i 

i 

i 

«s 

^ 

i 

_l 

_s 

o 

i 

i 

i 

z 

u* 

li 

c: 

_i 

_1 

o 

_£ 

^ 

- 

o 

1 

2 

c 

o 

o 

s 

5 

ï 

"5. 

a. 

3 

o 

z 
< 

c 

i 

< 

S 

§ 

1 

o 

o     o 

«     S" 

< 

o 

5      i 

o 

c 

_ 

_ 

^ 

£ 

S     7 

^ 

= 

= 

= 

3 

0 

c     *- 

^ 

3 

e       o 

5    •- 

^      o 

5    9 

2      : 

1  2 

z 

1 

1 

_j 

1 

■i 

^ 

1 

ri 

i 

c 

1 

_| 

J 

1 

1 

] 

1 

] 

i 

ri 

i 

c 

_j 

i 

i 

c 

l 

i 

ri 
_J 

n       < 

—      u. 

n 

■o 

■O 

^ 

5-   -o 

( 

S 

fl 

a 

^ 

i 

\ 

i 

j 

<    < 

X 

^     a 

o             g 

3 

I 

I 

X 

3 

I 

c 

c 

"      c 

[ 

; 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

D 

1 

\ 

i 

i 

i 

i 

1 

i    i 

1 

L 

: 
5 

, 

1 

\ 

l 

t    i 

; 

i     . 

i    . 

i     '' 

■    Il   ^ 

i 

^ 

1 

] 

ç 

t 

ç 

1 

«    a 

1_ 

1 

iJ 1 

-       al 

îj 

î] 

jj 

\ ; 

^    t 

jj ; 

] i 

J j 

il a. 

1 !i 

1 ï. 

i! 


n 


I 
I 
I 
i 
I 
I 


i    '    S    5    2    S    S    ;    5    5 

o 

5        T        T         T 

; 

- 

- 

T 

o 

9 

5 

g    g     g     8     g     g     g     8     g     g     a     2- 

8°---'?--°-"'' 

u. 

îi 

g  1 

gSSSSSS£58|| 

8 

8 

O 

8 

O 

o 

8 

o 

8 

a 

g    2     3     ï     S     ?     ?     ;     5     5 

O 

9       T       T        *7 

; 

5 

5 

; 

g 

o 

o 

5 

5     g     8     8     8     8     8     g     8     8     8     S     s:; 
^     1     .     o     __.--.     ~     ^     ^ 

M 

i  t 

sssssgsssggg 

8 

8 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

8 

s. 

Œ 

i    3    3    î    5    S    =    5    =    ~ 

1       -       -        T 

; 

5 

5 

5 

o 
o 

o 

g 

5 

5     8     8     8     8     8     8     8     8     5     8 

< 

<  i 

SSS$$o2£58o8 

8 

O 

8 

O 

8 

8 

O 

8 

O 

o 

o 

8 

o 

1   ?   5    5    3   -   S    5   5   : 

2     -     :     i 

; 

; 

; 

5 

a 
9 

o 

2 

5 

1 

A 

: 

c 

0 

5>;8S8gSggSgâ!ë 

i  1 

ë     o 

il 

5SS8$S£:58SS 

8 

O 

o 

8 

O 

o 
o 

o 

o 
o 

8 

c 

: 

jAMPLE 
3ATE 

9  JUN  2000 
OJUN-2000 
1  JUN-2000 
2-JUN-2000 
3-JUN-2000 
4-JUN-2000 
5-JUN-2000 
16- JUN-2000 
17-JUN2000 
Oe-JUN-2000 

i  i  i  §  i  I  1  1  8  1  1  1 

8 
S 

z 

S 

z 

z 

2 

z 
: 

i 

i 

o 

Ç 

= 

i 

Q. 

a 

3 

i  1 

KjZooOOOOOOO 

1 

«     a 
5     J 

*»5          !*• 

o       > 

i    2    f    ê    i    i    i    i    i    i    i 

1 

1  i 

o     s 
3     ^ 

i      l  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i 

î 

t    ' 

; 

ij 

î  1 

1  : 

o 

i 

E 
in 

l                                   1 

î             tr                                                                           1 

5        1    i    i    1    1    i    1    i    i    i    J- 

Silicon,  reactive  siticaie 
Silicon,  reactive  silicate 
Silicon,  reactive  silicate 
Silicon,  réactive  silicale 
Silicon,  reactive  silicale 
Silicon,  reactive  silicate 
Silicon,  reactive  silicate 
SHicon,  reactive  siucate 
Silicon,  reactive  silicate 
Silver 
Silver 
Silver 

s 

i 

: 

1 

II 
ill 


u 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


5     ^ 

I   5 


s 

î 

î 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

^ 

; 

2 

2 

i 

1  i 
i  i 

o 
o 

s 

s 
s 

8 
S 

S 

S 

g 

§ 
S 

8 
S 

8 
S 

S 
S 

i 

o 
o 

s 

8 

s 

8 
i 

g 

O 
O 

8 

s 

o 

S 

s 

O 

O 

8 
S 

ë 

1 

8 

O 

n 

» 

< 

D 
O 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

f 

o» 

~ 

9 

o 

<  o 

i  Î 

ii 

<  o 

8 

s 

8 

s 

s 

8 

8 
S 

S 

8 
S 

S 

S 

3 

S 

o 

s 

s 

o 

g 

8 

O 

o 
p 

8 

8 

O 

8 

o 

o 
o 

8 

8 

8 

i 

o 

8 

^ 

ir 

i 

o 

5 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

5 

<D 

- 

- 

g 

O 

< 

Ê   1 

g 

8 

8 

O 
O 

s 

O 
O 

s 

1 

S 
S 

8 
g 

8 

o 

S 

o 
o 

i 

§ 

8 

o 

S 

8 

g 

o 
o 

s 

8 
? 

g 

g 

o 

O 

S 

8 
S 

8 

O 

8 

O 
O 

8 

8 

i 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

^ 

g 

i 

i 

f 

1-     > 

t   a: 
i  1 

ui      :£ 

5    £ 
1    1 

s 

o 

8 

o 

§ 

S 

s 

S 

8 
g 

a 

(S 

8 

s 

s 

§ 

O 

i 

S 

S 

s 

8 
S 

o 

8 

8 

o 

"s 

"8^ 
1 

8 

o 

8 

03 

1    ^ 

i 

i 

2 

i 

6 

i 

1 

Z 

o 

z 

S 
S 

z 

7, 

z 
= 

2 

z 

Z 

i 

z 

o 

1 

z 

o 

g 

z 

8 
S 
z 

8 
S 

o 

l 

z 

i 

z 

2 

i 

z 
8 

i 

o 

o 

l 

z 

i 

1 

z 

i 

z 

o 

8 
g 

z 

1 
l 

2 

i 

z 

z 

8 

o 
2 

1  g 

<      c 

1-      ; 

l 

1 

c 

g 

1 

<: 

§ 

c 

8 

l 

?  i  s 

T 

' 

^ 

< 

£ 

7 

1 
1 

1 

o 

o 
9 

r 

3                     1- 
7                     2 

' 

^  1 

■    1 

>    1 

' 

' 

*     "^ 

'1   1 

' 

'     1 

'  1 

:      ; 

'  ' 

r 

' 

' 

'  1 

I 

' 

1 

'  1 

'     1 

'  1 

1 

f          ç 

ç 

= 

s 

1 

o  

i 

U. 

•D 
O 

« 

o> 

c 

o 

"c 

1 

^ 

i 

: 

1 

1 

^ 

i 
1 

1 

1 

s 

} 

s 

C 

i 

i 
s 

1 

1 

E 
1 

E 
1 

i 
1 

i 

3 

î 

; 

1 

1 

; 
ï 

i    £ 

l     1 

; 

1  ■ 
\  ' 

j  ■ 

; 

5      i 

î 

1 
l 

L 

- 

I 

i 

■     e 

'     1 

lis 


ïi 


i   ^ 


Œ 

1 
0 

5 

_ 

2 

0 

s 

S 

5 

5 

5 

î 

S 

S 

ir 

8 

i 
^  0 

<  a 
1  i 

i  5 

<      z 

§ 

S 

S 

0 

s 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

g 

(D 

g 

g 

S 

8 

S 

8 
S 

g 
s 

S 

g 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

; 

0 

9 

? 

= 

2 

5 

ï 

5 

5 

5 

<     ^ 

0 

g 

0 

S 

g 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

g 

g 
s 

8 

0 

1 

s 

8 

g 

03 

S 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

_ 

9 

9 

0 

5 

5 

î 

5 

5 

5 

< 

J  i 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

ô 

g 

8 

s 

0 
0 

g 

Si 

g 

1 

g 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

D 
0 

s 

s 

0 

5 

1 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

î 

5 

g 
s 

8 
S 

g 

0 

g 
S 

g 

0 
0 

0 
0 

a 
0 

0 
0 

s 

0 

= 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

S 

s 

g 

S 

g 

g 

8 

g 

g 

0 

0 

0 

0 
0 

g 

z 
2 

C 

z 

i 

z 

i 

0 

g 

2 

Z 

g 

0 

z 

g 
g 

z 
0 

i 

i 

z 

i 

z 

g 

0 

Z 

g 

z 

i 

0 

i 

0 

g 

i 

1 
z 

0 

1 

z 

8 

S 
z 

s 
s 

z 

0 

S 

i 

1 

z 

z 

5 

1 

z 

8 

0 

Z 

8 
S 

2 

S 

0 

g 
i 

1 
i 

Ô 

C 

0 

8 

i 

> 

5     § 

g 

s 

g 

g 

c 

3 
■7 

<    0 
i    2 
5     < 

1 

3 

s 

1 

1 

1 

< 

1 
s 

< 

1 
1 

< 

1 

1 

< 

1 

0 

9 

c 

3 

7 

ri 

1 

^ 

t 

1 

■d 

3 

^ 

, 

ri 

, 

ri 
i 

•d 

^ 

i 

E 

ri 
i 

^ 

ri 
1 

ri 

ri 

1 

ri 
? 

É 

« 

CL 
1 

E 
j 

E 

i 

1 

1 

1 

j 

i 

1 

j 

1 

1 

5 

, 

; 

1 

s 

1 

! 
J 

J 

i 

S 

^ 

i 

i 

1 

j 

i 

1 
1 

1 

s 

i 

e 
i 

1 

11 

1)1 
û\ 


I    5 


O 

s 

5 

5 

S 

i 

9 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

o 
o 

o 

2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

- 

ç» 

; 

z 

2 

2 

5 

5 

2 

8 

il 

i  1 

o 
o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

S 

o 

s 

o 
o 

s 

o 

8 

o 

8 

o 

8 

8 

o 

8 

o 

g 

8 

o 

s 

a 

o 

8 

s 

8 

8 

o 

o 

O 
O 

o 

o 

s 

î 

s 

s 

5 

o 
o 

^ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

o 
o 

o 

9 

9 

o 

2 

o 

o 

~ 

2 

o 

2 

; 

2 

5 

5 

î 

2 

<  o 

1  i 

<  "■ 

i  i 

<  o 

<  2 

o 
o 

o 

■s 

o 

o 

o 

1 

§ 

o 

g 

o 

§ 

o 

o 
o 

s 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

8 

o 

s 

8 

o 

o 

!=! 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

1 

8 

s 

5 

5 

5 

5 

o 
o 

^ 

, 

_ 

- 

- 

- 

- 

o 
9 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2 

o 

o 

^ 

2 

5 

5 

5 

2 

< 

i  i 

<           CO 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

s 

o 

g 

o 

s 

o 

§ 

o 

g 

o 

8 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

s 

o 

8 

s 

ï 

s 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

< 

D 
O 

? 

5 

§ 

2 

2 

o 

^ 

^ 

.- 

- 

_ 

_ 

- 

o 
9 

i 

o 

5 

o 

o 

o 

o 

o 

: 

o 

2 

2 

? 

5 

2 

s 

l  i 

il 

o 
o 

o 
o 

O 

Q 
O 

o 

o 
o 

o 

g 

o 

o 
o 

o 

8 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

s 

8 

s 

o 

o 

s 

ï 

o 

S 

o 
o 

S! 

O 

o 

o 
o 

O 
O 

2       K 

I 

§ 

z 
I 

c 

§ 

o 

Z 

3 

g 

2 

8 
S 

z 

o 

i 

o 

§ 

z 

1 

2 

i 

i 

z 
r 

g 
s 

z 

o 
o 

c 

i 

o 

8 

té 

o 

g 

z 

z 

s 

c 
z 

? 

c 

8 

c 

z 

: 

é 

2 

i 

i 

z 

8 

c 

z 

I 

O 

s 

i 

g 

c 
z 

3. 

5 

o 

1 

z 

z 

= 

c 

8 

z 
r 

g 

c 

z 

= 

c 

i 

i 

2 

o 
9 
c 

7 

O        > 

•-      < 

O 

9 
c 

3 

1 

c 

.    ^ 

1 

^ 

' 

1 

= 

1 

' 

s 

>  1 

= 

ç 

s 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

^ 

% 

É 

: 

s 

5 
1 

1      ; 
î      \ 

i 

5 
3 

1 

= 
i 

1 

i 

, 

i 

1 
I    = 

_ 

1 

i 

1 

! 

i    . 

u 

1 

1 

E 

; 

£ 

« 

; 

: 
; 

J 

1 

S      1 

iî 


1  =  5 

(3.': 


cr" 



— 

— 

1 

— r 

" 

— r 

r 

" 

" 

" 

" 

■ 

1 

r 

' 

Ç 

o 

5 

I 

5 

5 

Î 

2    = 

:     ï 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

î 

5 

2 

2 

~s  ' 

"7  ■ 

~s" 

~s" 

~s' 

s    " 

5     o 

~~s' 

o 

o 

O 

o 

"§■ 

o 

O 

o 

~g" 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

~i 

s' 

S 

S 

s    g 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

°    < 

3         O 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

O 

o 

O 

O 

o 

° 

O 

o 

o 

° 

s 

' 

•" 

s    s 

Q 

2 

o 

<   a 

s     z 

!2     o 

a     1- 

^     S 

f     ^ 

*      1 

<      z 









E 

O 

5 

5 

s 

5 

Î 

2 

S      2 

2 

5 

2 

2 

2 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

5 

2 

2 

~:p; 

~:^ 

"^ 

~s 

"~s 

S 

g      S 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

~s 

1 

O 

O 

O 

~S 

S 

O 

o 

o 

"8 

~s 

~i 

~i 

s    g 

H     8 

a 

o 

o 

o 

o 

o 

3         O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

O 

o 

O 

o 

° 

O 

o 

O 

O 

ss 

« 

s 

s    s 

-J      _l 

3        £ 

ÎS    •" 

l£       ^ 

<       iï 

=      z 

E    ¥ 

<  o 

<  5 

K 

E 

< 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2      2 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

? 

5 

2 

5 

5 

O 

J) 

5 

V               V 

V 

V 

V 

W 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

^ 



o 
o 

o 

o 

o 
o 

Î 

o 
o 

D         O 
O         O 

o 
o 

o 

O 
O 

o 
o 

O 

O 

O 

O 

o 

O 

o 

î 

o 
ô 

O 

o 

o 

g 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

s 

S 

g   s 
s    s 

< 

=      2 

M        O 

Œ        ^ 

S  i 

c  = 

<      en 









œ 



Ç 

< 

O 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

2      2 

2 

2 

î 

1 

ï 

1 

2 

5 

5 

2 

2 

2 

5 

2 

? 

? 

2 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

~I 

o 
o 

O           O 

O        o 

o 

C 

o 

c 
o 

o 

o 
o 

c 
o 

O 

C 

o 

c 

o 

C 
O 

O 

o 

C 

c 
o 

O 

~~î 

o 

o 

C 

o 

"s 

^ 

c 

8     S 
8     S 

^      1 

lU         ^ 

œ      c 

n 

--      5 

<     q: 

o 

X 

<      z 

o 

5    S 

[ 







■c 

i 

1       u. 

z 
I 

s 

z 
I 

i 

o 

1 

i 

O 

g 

2 

1 

z 
3 

8     g 
g     g 

i   i 
i   2 

z 
I 

1 

l 

i 

1 

2 

z 

g 

z 
d 

o 

z 
I 

Z 

I 

i 

z 

z 
z 

z 

2 

g 

z 

i 

i 

c 

z 

g 
g 

z 

6 

O         Q 

g   i 

c 
o 

> 

c 

o      ^ 

s 

"5. 
a 

G     c 
<     9 

g 

o 

g 

g     8 

3 

►-      : 

z 

^ 

(Â 





— 



«       O 

«     9 

cr      Q 

1  1  ^ 

<      C 

1      S 

1 

1 

1 

1  i 

?  "  î^ 

ïn       ^ 

■h-^ 

: 

X         X 

,      <      H 

o       ^      c 

c       o     c 

2    1   « 

1    ° 

i 

:_J 

;_] 

1   ' 

!_^ 

i     ' 

iJ_ 

i_J 

1     ' 

ij_ 

5 

?_] 

.       ° 

r 

l_^ 

J 

ij 

:_j 

' 

:_! 

= 

1 

1 

:J 

»  i  ? 

3         O       C 

5  1  ; 

Ï 

" 

i 

= 

i 

1 

; 

s      I 

■ 

?    1    1 

a     2      < 

£ 

i 

3       . 

2       2       2 

1   2   i 

1 

s 

1 

S 
i 

l 

! 

i 

1 

\ 

s 

i 

" 

O 

V 

„ 

. 

. 

B 

^       1       i 

i  1  = 

t 

I 
5 

5 

i 

z 

1   - 
î    s 

o     e 

S 

1 

1 

J 

! 

1 

» 

5 

5 
1 

5 
1 

i 

L 

; 

i 

i 

i 

i 

! 

9 

L 

j 

s 

5 

l 

i 

IL 

! 
> 

1 

\  . 

L 

1       1       1 

m 


i 
I 
i 
I 
i 
I 
I 


l" 

1 

— 

1 



— 

— 

— r 

— r 

— r 

1 

" 

i 

(M           OS 
—           0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

ïî 

0 

0 

0 

0 

0 

< 

0           0 

9 

0 

5 

9 

2 

0 

9 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

0 

•7 

•^ 

*7 

■7 

•7 

"v         ^ 

♦            "j 

♦ 

♦ 

"* 

__♦  _ 

*"  _ 

♦ 

* 

♦ 

♦ 

g  " 

~s' 

s  ' 

"s" 

g" 

■"S" 

"TT" 

"S" 

~S" 

■~2  " 

~5" 

~2  " 

~~" 

03           00 

-     S 

"s" 

£  ' 

~s 

5 

S 

s" 

7, 

^ 

" 

s 

?; 

S 

s 

0 
0 

S 

° 

° 

0 

° 

0 

0 

° 

0 

0           0 

—       0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

"^ 

0 

° 

0 

<     § 

^      - 

12    0 

(t    t- 

5  i 

t  2 

<      z 

(T 

iy 

in 

m 

at 

«n 

(^ 

^ 

p^ 

10 

<s 

1/1 

= 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

< 

0       0 

0 

0       o| 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

•^ 

17 

I7 

\; 

■7 

"; 

17 

•7           *^ 

î 

'i 

♦ 

♦ 

^ 

*_ 

* 

♦ 

♦ 

ô 

~s 

~§ 

"g 

~g 

ô 

""S 

~g 

"Tï 

~~^ 

~ 

~S 

"~5 

^     2 

0        »n 

~s 

~S 

g 

^ 

S 

S 

S 

K 

- 

0 

n 

n 

0 

<     0 

z 

s 

K 

S 

0 

- 

0 

S 

0 

0 

0 

0 

0     0 

•-        b 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

^     _i 

=1       u. 

m          *~ 

S     S 

S   1 

5:  ï 

i  1 

œ 

— 

— 

— 

C 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

§ 

S 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

§ 

K 

K 

K 

^ 

- 

>j 

17 

■;  '7 

9       9 

5 

9 

S 

0 

2 

9 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

5 

s 

~i 

0 

~i 

"~i 

2 
b 

6 

a 
0 

6 

0 

0 

0 

s: 

0 

ô       b 

0       0 

0 

0 

"i 

0 

0 

0 

0 

~s 

0 

0 

0 

0 

° 

0 
0 

^ 

< 

D        S 

œ     ce 

<      ^ 

y  § 

ç:    3 

-1      œ 





e 

y 

S     g 

0 

0 

g 

^ 

5 

o 

0 

!e 

0 

0 

g 

S 

0 

1 

G 

9       9 

9 

0 

9 

0 

9 

2 

0 

9 

9 

0 

2 

0 

2 

*        S 

^ 

~s 

0 

■"s 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0       0 

0       0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

~5 

0 

0 

0 

S 

0 

~8 

b 

i  « 

n 

'* 

s 

lij  ^ 

(r      ç 

n 

Q. 

f         Ê 

X 

J         S 

c 

1    2 

1 





r 

C 

0 

0 

~| 

~l 

0 

§ 

0         C 

0 

1 

S 

§ 

~î 

~8 

i  ? 

s   § 

0       c 

0 

"1 

c 
c 

"1 

~| 

i 

0 

g 

c 

8 

i 

i 

a 

1    g 

z 

z 

I 

Z 

I 

z 

0 

z       Z 
D      : 

i   2 

z 
I 

z 

z 

Z 

z 

z       Z 

3     : 

È   é 

z 

l 

l 

z 
: 

z 

z 
: 

i 

z 

J 

z 

ô 

z 
6 

z 

i 

Ç 

> 

c 

û         *- 

S 

a. 
a. 

3 

li 

g 

1 

§ 

1 

g 

1   1 

c 
c 

1 

i 

c 

1 

1 

g 

1 

tt       o 

0    > 

' 

■5     9 

E   S    i 

i  , 

£ 

£ 

£ 

^ 

f 

.     i 

^ 

£          £ 

Ê    ^ 

i 

t 

£ 

1 

i 

1 

i 

2     £     -3 
0      "     "■ 

<      ; 

U 

[-1 

;_; 

j 

° : 

'      : 

'      : 

J 

■ 

1    1 

,^ 

S  1  ; 

'     1     : 

\ : 

7 
; 

_^ 

1 

; 

J 

J 



_ 

a     1     i 

' 

•      <     c 

n     5     ' 

£      1     « 

i       ' 

i   ' 

5    ' 

Ij 

l_ïï 

3     : 

5      . 

3      : 

3      : 

3        O 

3     ^     . 

1     ' 

i      ' 

' 

J 

Ij 

ïL 

?_J 

[J 

II 

>    ' 

iL 

L 

i  1 

.;    £  = 



— 

— 

1 

5  ^  i 

75      *J     . 

5      5-     T 

_ 

s 

s 

3 

1  1 

-. 

i 

ï 

} 

3 

D 

S 

~       ^ 

B 

r 

% 

% 

i 

5 

5 

Q      £•    . 

i^ 

1 

l 

: 

= 

E 

1 

: 

E        E 

^      1     = 

i  1  = 

: 

i 

E 

IL 

L 

l 

1 

L 

1 

L 

1 

1 

L 

i 

IL 

l 

ê 

f_ 

L 

II 

1        1 

J    î 

E 
1 

! 

L 

E 
1 

1 

! 

3| 

L 

i  î 

i 

i  «  1 

g         n         n 

II 


li 
I 


£ 

■ 

■ 

■ 

" 

■ 

■ 

§ 

g    : 

-       o 

O 

o 

«D 

n 

(N 

■♦          f 

»       ui 

« 

^ 

^ 

9       = 

3          O 

9 

9 

O 

O 

9 

9       ^ 

;     2 

o           (NI           o 

9 

o 

*■    ■   ~ 

î 

"♦ 

*■ 

♦ 

"ï 

'ï' 

*■ 

♦ 

♦        ♦        ♦ 

1. 

o 
o 

rj       i! 

'     S 

•o  " 

5  " 

a" 

g" 

o  ' 

g   ? 

3     S 

2     g     s 

g 

o       c 

5           O 

o 

o 

<D 

(M 

c^ 

r*       p 

st        rs* 

<N        «n        CM 

(N 

u. 

O 

<          uJ 

-J 

5    z 

u      Q 

(C       P 

3  i 

t  ^ 

5  § 

<      z 

t 

g 

5     S 

s 

n 

tfl 

CD 

M           t^ 

,       œ       «: 

e 

< 
o 

2 

?     2 

9 

o 

T 

1 

° 

O 

?       9 

2     ;     5 

o 

H    8 

S 

!      ï 

^ 

~7> 

~g 

ô 

~s 

O 

2     s 

g       S       5 

3 

o 

3          O 

o 

o 

tn 

(VJ 

IN 

(O 

N           OJ 

^           IN           (> 

<N 

si      -J 

3       u. 

m         *~ 

a.     S 

3     ! 

B     Ï 

g     o 

<      5 

Ê 

i 

r. 

•-          O 

o 

2 

(D 

tfl 

n 

„ 

,n        (D 

O»       a.       0 

D       .n 

o 

O 

C) 

o 

o 

o       o 

3         O 

o 

■j 

ï          <■ 

•i 

i 

T         ♦ 

♦       ■? 

r          ï 

S 

£     S 

~~^ 

s 

~i 

~i 

Ô 

s 

2     S 

o       o 

?     S 

° 

O          O 

o 

° 

» 

" 

rt 

" 

h-       tn 

"   ' 

" 

^ 

< 

=)       2 

«      o 

ÏÏ      o 

û^      ce 

5    i 

5:    5 

^     a 

1     iï 

<     (rt 

§ 

g 

£    g 

- 

n 

^ 

^ 

'-       ffl 

o 

^,    »> 

< 

o       o 

o 

o 

(M          O 

o 

K          >- 

- 

s    î 

^ 

5 

2 

~^ 

~g 

s 

§     2 

g    s 

g   a 

<       5! 

o 

o       o 

o 

o 

S 

- 

S 

o 

S     " 

2      S 

*~       2 

=  % 

UJ       :^ 

tr       o 

-J       2 

<      û: 

o      •- 

t  s 

<      z 

z       < 

<      t- 

1 

i  i 

~i 

1 

i 

o 

o 

o       c 

g   g 

i  i 

ÏÏ 

Z 

z      z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

^     5 

z      z 

z     z 

Û.          UJ 

3 

D       D 

I 

n 

: 

I 

o 

D      :d 

3     = 

2       S 

=;     ^ 

4     A 

9 

a 

o 

£ 

o 

> 

O     ;; 

<      a 

Q      C 

?      c 

g 

c 

i 

g 

o          Ç 

o       o 

°    i 

?      : 

_ï 

s 

s 

°          5 

°     g 

g    g 

o      o      > 

5         0!. 

■ 

t 

s 

S     ; 

5        Z       u 

£ 

£         i 

£       £ 

7           <          h 

<A          tn 

, 

;_: 

_: 

< 

<         ' 

1         «         « 
<        < 

5    S 

o 

t- 

o 

9 

c 

3                     t- 

7 
oo 

î    1 

a 

1 

1 

1 

i 

1     ' 

1  i 

S 

?      5      ? 

1 1 

O 

~ 

" 

" 

~ 

~ 

E 

li. 

•o 

o 

Û. 

at 

c 

-      g 

E 

g 

g 

£ 

o 

3 

1  I 

i 

c 

1 

5 

1 

z 

i 

= 

i  1 

g 

g     S     g 

1    5 

S                     £L|       >!       >i        >1        >|        >| 

Si; 


1 


s    - 


o 

n 

u 

<■ 

o 

f 

3 

3 
V) 

01 

O 

3 

5 

■5. 

C9 

ra 

r 

< 

O 

f*- 

O 

m 

f- 

™ 

F 

O 

« 

< 

D 
O 

5 

5 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

< 

t-      z 

s    R 

1  i 

o 
o 

o 
ci 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

S 

o 

o 

o 

o 

§ 

o 
o 

8 

O 
O 

o 

8 

o 
o 

o 

8 

O 

O 

8 

O 

O 

b 

O 

s 

b 

O 

o 
o 

o 

8 

O 
O 

o 

8 

O 

O 

s 

o 

O 

S 

b 

8 

o 
o 

o 
d 

o 
d 

q: 
yj 

O 

5 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

5 

|3      z 

5    g 

S 

o 
o 

s 

o 

ci 

o 
d 

§ 

o 
6 

o 

§ 

o 

o 

g 

g 

o 

O 

1 

b 

8 

O 
O 

8 

O 

6 

8 

O 
O 

8 

o 
o 

8 

O 
O 

8 

o 
o 

s 

o 
b 

o 

8 

b 

o 
o 
o 

o 

o 

8 

o 

8 

O 

s 

b 

o 
o 

O 

b 

O 

s 

o 
b 

iZ 

8 

5 

s 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

5 

5 

5 

$ 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

< 

•r      z 

i  X 

<  >- 

o      z 

l  l 

<  m 

<  m 

O 

S 

o 
o 

8 

o 

O 

o 
6 

o 

o 

O 

s 

o 

o 

o 
6 

8 

o 
o 

o 

s 

6 

o 

8 

O 

o 

s 

o 

o 

g 

o 

o 
o 
o 

b 

8 

O 

O 

8 

O 

b 

8 

o 
o 

8 

O 

b 

o 

s 

b 

8 

o 

o 

o 
6 

8 

o 
d 

8 

o 
d 

UJ 

<      < 

en      Q 

o 

s 

z 

§ 

z 

3 

§ 

Z 

3 

§ 
° 

z 

13 

s 
° 

z 

3 

o 

z 
3 

o 

§ 

z 

8 

° 
z 

3 

8 
z 

3 

O 

o 
o 

2 
3 

o 

z 

3 

8 

z 

3 

8 
S 

z 

3 

o 

8 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

o 

2 

g 
° 

z 

3 

8 
° 

z 

3 

o 

g 

z 

3 

o 

8 

z 

3 

i 

z 

3 

8 

z 

3 

g 

^ 

z 

3 

g 

° 
Z 
3 

10 

> 

^  i 

«      < 

i  i 

o      o 

z         UJ 

o 

9 
c 

3 

z 

3 

D 

1 

1 

t 

1 

^ 

^ 

1 

1 

^ 

3 

B. 

3 

^ 

D 

^ 

o 

1 

1 

3 

1- 

3 

1 

^ 

:g 

^ 

3 

o 

o 
9 

c 

3 
-? 

Ë 
o 

LL 

T3 
O 

£ 

ai 

c 

o 

c 
o 

s 

en 

1 
< 

CL 

1 

z 

•S 

1 
5 

1 
1 

1 

5 

S. 

1 

2 
1 

1 
1 

o 

3 

ë 

1 

1 
1 

1 
Z 

1 

z 

S 

1 

1 

2 
1 

2 
2 

1 
1 

z 

ï 

2 
1 

r 

2 
1 
1 

2 
1 

2 

2 
1 

z 

2 

o 

z 
:ë 

1 

1 
1 

2 
1 

1 

î 

2 

z 

2 
1 

2 

2 

;7 

2 
1 

2 
7 

li 


I 

I 


I  ^ 


5     % 


E 
E 


q: 

UJ 

1 

D 

o 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

g 

5 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

< 

t-        Z 

3       I 
«        o 

'  1 

<       Q 
Z        z 

o 
o 

O 

6 

o 
o 

§ 

o 
o 

o 
o 

O 
O 

o 

s 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

O 
O 

O 

d 

o 

8 

b 

8 

o 
o 

8 

o 
6 

S 

o 
b 

o 

S 

o 
o 

o 
1 
o 

o 
o 

o 

S 

o 
o 

s 

o 
o 

o 

8 

O 
O 

O 

I 

o 

o 

8 

5 

$ 

5 

5 

5 

S 

? 

5 

5 

5 

s 

g 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

5 
•:;     z 

2    § 

<  1- 

z       « 

<  - 

6 

o 

s 

o 
o 

o 

s 

O 

o 

o 

8 

O 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

s 

o 
o 

§ 

o 
o 

o 
o 

O 

b 

o 

s 

o 

b 

o 

s 

b 

o 

s 

b 

O 

s 

o 

1 

o 

8 

O 

o 

s 

o 

s 

o 
b 

s 

o 
o 

o 

s 

o 
o 

o 

s 

o 

o 

O 

o 

o 
o 

o 

S 

o 
o 

a: 
1 

D 

o 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

5 

g 

5 

5 

< 
^     z 

^  Ï 

q:      t 

^      ^f 
o     z 

^   1 

<  So 
z       < 

<  m 

O 

g 

o 
o 

o 

s 

o 

o 

O 

i 

o 
o 

o 
o 

§ 

o 
o 

o 

g 

o 

o 

o 

§ 

s 

o 
b 

i 

o 

b 

s 

o 
o 

g 

o 
b 

o 
o 

o 

o 

o 

s 

d 

o 

s 

d 

s 

o 

o 

8 

o 
o 

o 

s 

o 
b 

o 
o 

o 

s 

o 
o 

o 

o 

§ 

z 

o 

s 

z 

D 

o 

I 

z 
3 

o 

1 

z 

o 

§ 

z 

8 

° 
z 

8 

° 
z 

3 

o 

8 

z 

3 

o 

8 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

o 

8 

2 

3 

2 

3 

8 

2 

3 

8 

° 

z 

3 

z 

3 

o 

8 

z 

3 

s 

z 

3 

1? 

8 

a 

2 
3 

o 

s 

z 

3 

o 

z 

3 

8 
° 

2 

3 

o 
o 

!? 

2 

3 

z 

> 

or      !i! 

9     o 
<      Q 
1-        z 
V)        < 

Z         UJ 

o 
o 

c 

3 
"? 

r-- 

z 

^ 

D 

^ 

3 

t 

1 

1- 

^ 

3 

^ 

1 

1 

1 

1 

3 

^ 

O 

1 

3 

1 

1 

i 

^ 

3 

b 

t- 
o 

c 

3 

■7 

Ë 
o 

U- 

T3 
O 

a! 
oi 

c 

o 

c 
o 

s 

IT 
11 

Q. 

1 

1 

1 

V 

7 

1 

z 

1 

1 

5 

z 

C 

1 
1 
7 

Z 

2 

1 

1 
z 
f 

1 

2 

1 

1 

7 

1 

9 

1 

1 

1 

2 
-ï 

î 

s 

1 

z 

î 

1 

z 
1 

l 

1 

z 

i 

1 

î 
i 

2 

7 

F 

5» 

re 

O) 

o 

c 

Q 

a> 

0) 

< 

» 

C 

3 

3 

or 

i 

^ 

1  i 


o: 

iZ 

3 
O 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

< 

t-        2 
3        ï 

il 
î  i 

o 
6 

o 

s 

ci 

§ 

d 

s 

o 

S 

o 
o 

O 

S 

o 

O 

8 

O 

O 

S 

6 

o 

o 

8 

o 

o 

S 

o 
d 

b 

o 

g 

o 

O 

O 

g 

O 

d 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

g 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

g 

O 
O 

o 
o 

g 

O 

o 

o 

o 

< 

5 

g 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

§ 

s 

5 

H;       2 

§    5 

<      c 

o        o 

^    2 

<   K 

o 
o 

o 

I 

d 

o 

§ 

d 

o 

s 

d 

O 

S 

d 

O 

s 

o 

d 

8 

O 

d 

O 

S 

o 
o 

S 

O 

o 

S 

O 
O 

o 
o 

o 

g 

o 
o 

O 

g 

O 

o 

O 

O 

g 

o 
d 

O 

O 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

g 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

3 
O 

g 

s 

s 

? 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

g 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

1::    z 

<         H 

O        Z 

1    S 

o 

g 

o 
o 

o 
o 
o 

6 

8 

O 
O 

1 

o 

s 

o 
d 

8 

O 

O 

o 

s 

d 

o 

s 

o 
o 

o 

s 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

g 

O 

O 

o 
o 

8 

o 
d 

S 
S 

o 

s 

o 

o 

s 

o 
d 

o 

g 

O 

d 

o 

g 

O 

d 

g 

o 
d 

O 

g 

o 

d 

o 

g 

O 

d 

Q-       m 
<       < 

o 

8 

2 
3 

o 
o 

° 

z 

3 

o 
o 

° 

z 

3 

§ 
° 

z 

3 

s 

z 

3 

o 
o 
o 

z 

3 

o 

s 

2 
3 

o 

s 

2 
3 

z 

3 

z 
3 
-? 

z 

3 

o 

s 

2 
3 

o 

2 
3 

s 

2 

3 

S 

s 

z 

g 
s 

2 
3 

o 

s 

2 
3 

o 

s 

2 
3 

o 

8 

z 

3 

8 

2 

3 

8 

2 

3 

8 

2 

3 

8 

2 
3 

§ 
° 

2 

3 

> 

i 

«    < 

<     o 

D        O 
Z        UJ 

o 
9 
c 

3 
■? 

2 
3 

t 

3 

^ 

3 

1 

^ 

3 

% 

D 

B 

a 

1 

1 

1 

^ 

D 

^ 

D 

3 

B 

3 

B 

D 

1 

t 

i 

3 

3 

3 

i 

1 

b 

h- 
o 
o 
c 

3 

7 

E 
o 
u. 

■D 
O 

ci 
Ol 
Ol 

ç 

o 

c 
o 

s 

2 
< 

Q. 

1 

2 
U 
7 

C 

1 
z 

1 

2 

1 

1 

z 
1 

S 
5 

1 
z 
7 

1 

2 

1 

1 

Z 

1 

z 

1 

g, 
z 

1 

1 

2 

1 
1 

2 
7 

S. 

a. 
2 

2 

i 
1 

z 
u 
V 

C 
Q 

a. 

Z 

i 

a. 
Z 

2 

1 

2 

1 
î 

i 

z 

4 

S 

1 
4 

î 
a 

1 

2 

4 

1 
S 

1 

z 

1 

1 

z 

1 
5 
z 

1 

c 

1 

z 

7 

» 

1 

Z 
7 

I 
I 


o       t 


5     S. 


E 
E 


IK 
O 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

S 

5 

5 

"? 

r^ 

r^ 

o, 

5 

< 

1-   z 

i  i 

O 

O 

o 
o 

o 
o 

O 

S 

o 
o 

O 

8 

o 
o 

o 

o 

8 

O 
O 

i 

i 

O 

8 

O 

8 

g 
g 
g 

O 

S 

o 

o 

o 

■V 

8 
S 

i 

!ï 

8 
8 

O 

8 

O 

8 

o 

O 

g 

o 

2 

o 

S 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

r<. 

f- 

ï 

o 

h- 

< 

>:;   z 

!S  5 
t  2 

i  5 

o 

s 

o 
b 

o 

s 

o 
b 

o 

S 

O 

o 

§ 

O 

o 

8 

o 

8 
8 

O 

O 
O 

8 

O 

S 

o 

8 

O 
O 

s 

o 

8 

O 

o 

8 

O 

O 

O 

g 

O 

o 

s 

O 

o 

8 
8 

S 
8 

H 

O 

b 

s 

8 

g 
g 

g 
g 

8 
8 

O 

8 
S 

g 
8 

"§> 

O 

8 

O 

CE 

Ï 

o 

$ 

§ 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

s 

-9 

t^ 

f- 

•? 

o. 

< 

|3   z 

!£  5 

<   1- 

CJ   z 

5:  s 
1  1 

i 

o 
b 

o 

s 

o 
b 

o 

g 

o 
b 

o 

O 

g 

O 

o 

s 

o 
o 

o 

8 

O 
O 

S 

i 

o 

8 

O 
O 

s 

o 

8 

O 

o 

s 

o 
o 

O 

8 
S 

o 

g 

o 
b 

O 

8 

O 

g 
g 

8 
8 

O 

8 

8 

8 
8 

O 

8 

s 

8 
8 

CO    O 

s 

z 

3 

§ 
° 

z 

D 

g 

z 
3 

o 

s 

z 

g 

z 

D 

o 

8 

z 

D 

o 

z 

s 
° 

z 

D 

8 

° 

z 

3 

8 
z 

D 

8 

z 

ID 

g 

o 

z 

o 

s 

z 

3 

O 

8 

z 

3 

O 

s 

z 

o 

8 

z 

3 

8 

° 
z 

8 

° 
z 

7 

O 
O 

l 

7 

O 

8 

z 
3 

i 

z 

1. 

O 

S 

z 

3 

o 

8 
z 

o 

s 

z 

3 

UJ 

> 

§   S 
in   < 

g 
S 

8 

8 

o 

o 
g 

o 

S 

o 

8 
8 

o 

s 

8 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

O 

S 
8 

o 

o 

g 

s 

g 

Q   > 
5   § 

Q    O 
Z    UJ 

CO   u 

X 

I 

I 

1 

I 

ï 

I 

X 

î 

i 

o 

c 

i 

o 

_ 

c 

1 

o 

1 
i 

o 

1 
1 

1 

1 
O 

1 

1 

o 

c 

1 
o 

1 
1 

S 
o 

■s 

c 

i 

o 

1 

1 
O 

o 

9 
c 

3 
■? 

z 
3 

3 

1 

^ 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

. 

s 

u 
o 

1 

S 

u 

O 

S 
U 

u 

t 

s 

o 
ô 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

b 

1- 
o 
o 
c 

3 

Ë 
o 
u. 

TJ 
O 

Q. 
D) 

C 

o 

c 

0 

s 

< 

i 

\ 
2 

i 

1 
1 

c 

1 

2 

1 

5 

z 
3 

Z 
3 

Z 
5 

z 
3 

z 
1 

i 

i 

1 

1 

f 

i 

ô 

1 

3 

1 

i 

•s 

ô 

■g 

3 
1 

Q. 

1 
1 

ô 
1 

f 

IC 

S 

1 

1 

i 

ï 

1 

Q 

1 

C 
1 

E 

? 

E 
3 

É 

3 

E 
i 

1 

E 
i 

1 

1 

â»-'7 


«       re       o 
m        o        fc- 


5     ^ 


=    i 


e-  s 

Ê 
E 


q: 

< 

3 

<P 

5 

5 

$ 

5 

g 

g 

g 

g 

T- 

•^ 

^ 

^ 

9 

2 

-;• 

-^ 

-^ 

-^ 

-;- 

_o 

■J 

" 

c 

V 

V 

V 

V 

V 

♦ 

♦" 

"i" 

^ 

* 

♦ 

♦ 

♦ 

+ 

■+ 

■j" 

5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

8 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

r^ 

o 

o 

t- 

2 

o 

o 

o 

o 

o 

(N 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

D 

HI 

X 

S 

o 

s 

s 

s 

s 

o 

° 

° 

(O 

'~- 

'^ 

° 

b 

o 

o 

b 

2 

b 

"- 

'- 

'- 

^ 

'- 

tn 

L) 

a. 

5 

< 

c 

u 

o 

g 

< 

Q 

2 

< 

^ 

o: 

iZ 

§ 

5 

in 

g 

5 

g 

5 

g 

g 

g 

^ 

-^ 

•^ 

^ 

-^ 

9 

9 

-- 

^ 

■^ 

-- 

^ 

o 

♦ 

V 

V 

V 

iî 

V 

" 

V 

■J" 

+ 

* 

♦ 

■* 

■♦■ 

■? 

"♦ 

"j 

"i 

"? 

< 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Q 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Q 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

u 

I 
u 

s 

:r 

s 

s 

o 

s 

s 

o 

o 

CD 

"-' 

h^ 

o 

o 

o 

o 

o 

b 

o 

- 

■^ 

■^ 

- 

'- 

CO 

"" 

•" 

IT 

5 

< 

œ 

O 

O 

ï: 

O 

-J 

< 

H 

2 

CO 

< 

~â 

1^ 

-J 

< 

3 

9 

s 

g 

g 

g 

g 

g 

^ 

- 

7 

v 

-: 

9 

•7 

-7 

•7 

- 

- 

O 

+■ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"î" 

"+ 

+" 

+■ 

"î" 

"♦ 

^ 

+■ 

+■ 

♦" 

*■ 

5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

ô 

Q 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

n 

CM 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2 

I 
O 

p 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

p 

o 

o 

o 

3 

;r 

s 

g 

s 

g 

s 

o 

œ 

"^ 

r* 

o 

b 

o 

o 

o 

o 

'' 

■^ 

"" 

^ 

•" 

5 

< 

o 

2 

^ 

5 

< 

<0 

2 

< 

< 

j5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Q 

Q 

Q 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

° 

° 

s 

^ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

s 

Ij 

2 

2 

z 

2 

2 

z 

2 

2 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

Q. 

5 

ai 

D 

3 

D 

D 

D 

3 

D 

3 

3 

3 

D 

3 

D 

D 

o 

o 

D 

3 

D 

3 

3 

3 

3 

3 

-? 

S 

< 

o 

2 

i 

z 

i 

i 

i 

12 

s 

i 

i 

i 

"* 

i 

i 

i 

i 

!2 

s 

hl 

:: 

i 

i 

é 

(O 

> 

(rt 

t~ 

Q 

<J 

< 

m 

o 

2 

O 

< 

Q 

2 

8 

o 

^ 

ai 

m 

o 

in 

« 

< 

r- 

(NJ 

(Ni 

CN 

CNJ 

r-4 

CO 

o 

> 

< 

o 

1 

C 

Q 

2 

o 

UJ 

^ 

^ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

< 

u 

oj 

^ 

^ 

ro 

^ 

ro 

< 

a 

Q 

CO 

u 

O 

o 

I 

X 

X 

X 

X 

o 

o 

c 

3 

_, 

, 

_J 

-? 

t 

-1 

1 

1 

_J 

_, 

_, 

_, 

— 1 

-i 

t 

t 

a 

_J 

—1 

_J 

3 

_, 

_J 

-J 

_l 

_J 

_, 

_J 

_J 

I~- 

z 
_2 

^ 

3 

1 

1 

1 

1 

^ 

1 

E 

E 

E 

3 

■& 

a 

§ 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

t 

b 

1- 

o 

<? 

c 

3 

-? 

^— 

Ë 

o 

u. 

T3 

o 

01 

Q. 

O) 

a: 

Ç 

o 

2 

E 

3 

E 

? 

s 

s 

¥ 

1 

ï 

s 

c 

c 

>. 

>. 

>- 
c 

c" 

o 

S 

C 

Ê 

C 
Ê 

£■ 

01 

t 

1 

< 

t 

t 

§ 

ë 

ë 

i 

i 

i 

i 

"c 

c 

1 

1 

01 

< 

a 

3 

3 
5 

1 

e 
< 

< 

1 

1 

1 

1 

1 

s 

1 

< 

c 

< 

1 

c 

< 

c 
< 

1 

< 

< 

< 

1 

< 

â- s 


1?^ 


Ii 


5     ^ 


a: 

< 
a 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

^ 

^ 

^ 

_. 

^ 

9 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

< 

|-|        Z 

<    s 

i  i 
i  i 

i 

8 

g 

O 

8 
8 

O 

S 
8 

o 

O 

1 

S 

O 

8 

O 

8 

O 

S 

i 

h- 

r*. 

o 

8 
8 

6 

S 
8 

o 

o 

6 

o 

8 

o 
d 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

O 

o 

8 

O 

' 

g 
g 

8 
8 

5 

« 

$ 

5 

g 

5 

5 

5 

g 

- 

- 

^ 

V 

V 

9 

9 

- 

- 

•r 

^ 

- 

< 

1:;     z 
[2    5 

5    § 
t    2 

<         ►- 

i 

o 

o 

8 

q 

o 

8 

O 

o 

s 

8 
8 

O 

g 

o 
o 

o 

8 

8 
8 

O 

o 

8 

O 
O 

o 

s 

O 

8 

o 

1^ 

g 
g 

o 

o 
o 

o 

o 

8 
S 

d 

8 
8 

o 

o 

o 

S 

o 

O 

8 

O 

O 

s 

o 

O 

g 
O 

o 

8 

O 

a: 

UJ 

< 

O 

Ï 

5 

5 

5 

s 

S 

5 

- 

- 

- 

-7 

V 

9 

^ 

- 

T 

T 

V 

< 

|3      z 

[2     o 
o      z 

^  i 

<  w 

<  CD 

8 
8 

8 
8 

d 

8 
8 
S 

O 

8 

O 

O 

1 
1 

8 
g 

o 

8 

O 

i 

8 

8 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

8 

O 
O 

8 
8 

o 

d 

8 
8 

s 

8 

g 

8 

g 

8 

O 

o 

8 

«      o 

o 
o 
o 

z 

3 

O 
O 

° 

z 

2 

o 

° 

z 

S 

z 

=5 

o 

2 

o 

8 

z 

3 

8 
° 

2 

O 

o 
o 

2 
3 

o 

8 

2 
ri 

1 

z 

8 
° 

2 

8 
z 

8 

° 

2 

3 

g 

2 
3 

o 

g 

2 

3 

o 

s 

z 

3 

8 

2 

3 

2 
3 

o 

s 

2 

3 

r- 

8 

o 
z 

3 

8 

z 

3 

8 

° 
z 

3 

8 
z 

3 

g 
S 

2 
3 

> 

Q-               UJ 

<       Q 

o 

o 

o 
o 

<       0 

o     o 

2       m 

CO        o 

1 
1 

o 

1 
1 

o 

X 

I 

I 

î 

I 

o 
o 
c 

3 
-? 

2 

1 

^ 

1 

1 

t 

? 

1 

1 

1 

E 

1 

E 

^ 

1 

1 

1 

1 

D 

t 

1 

^ 

a 

1- 

1 

1 

b 

Q 
O 
C 
3 
-? 

Ë 
o 
u. 

•D 
O 

a 

a. 
a 
c 

c 

c 
o 
S 

UJ 

i 

c 

1 

« 

E 
c 
1 
< 

i 

< 

■    i 

1 
< 

1 

l 
< 

ï 

1 

1 
< 

C 

c 

< 

1 

< 

( 

< 

< 

< 

< 

ê 

i 
1 

1 

i 
1 

ë 

5 
< 

< 

1 

1 

5 

1 
< 

S  î  3 


I 


a; 

35 

9 

2 

5 

5     5      5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

eo 

00 

<o 

<" 

K 

T 

S 

5 

5 

1-       z 

<      a: 

1    1 

- 

o 

o 
o 

o        o        g 

sis 

O 

g 
g 

8 
8 

o 

o 

s 

O 

g 

8 
8 
g 

O 

8 

O 
O 

g 
g 
g 

O 

g 

O 

8 

O 

g 

O 
O 

o 

o 

g 

g 

g 
S 

g 
g 

s 

g 

8 

g 

g 

o 
6 

IT 
UJ 

< 
3 

2 

9 

5 

5     5      5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

K 

2 

0 

^ 

; 

? 

5 

< 

i  i 

<  o: 

o      o 

Ê   2 

<  K 

2        « 

o 

g 

g 
o 

CD 

O 

6 

O 

8 

O 

g 

i     g 
§     g 
g     g 

O 

g 

O 

g 

8 
8 

d 

o 

s 

O 

s 

O 
O 

8 
S 

O 

8 

O 

g 

g 
g 
g 

O 

g 

O 

d 

i 

o 

g 

g 
g 
g 

O 

g 

O 

o 

° 

8 

O 

g 
° 

S 

g 

8 

6 

q: 
< 

3 

o 

5 

5 

5      5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

î 

S 

■V 

h- 

o 

5 

c 

1 

< 

*-,        2 

<      1- 

U        Z 

1    1 

z       < 

g 
g 

O 

g 

o 

o 

o 

g 

o 

g 

g      g 
g      g 
g      S 

O 

g 

O 

o 

o 

g 

O 

O 

8 

O 

o 

8 

O 

g 

g 
g 
g 

g 

O 

S 

O 

g 

O 

8 

O 

g 

o 

g 

S 

8 

g 

o 

o 
6 

re 

CI 

_l 

0) 

o 

3 

m 

a      UJ 

O 

S 

z 

CO 

g 

z 

o 

g 

2 
3 

O 

8 

z 
3 

O          O 

o        o 

z      z 

en           'T 

i 

2 

8 
° 

2 

o 

8 

z 

ri 

O 

^ 

z 

3 

O 

8 

z 

D 

2 

O 
O 

° 

2 

8 

a 

2 

3 

o 

8 

z 

g 

z 
3 

O 

g 

z 

D 

8 

z 

3 

O 

s 

z 

Z3 

i 

z 

8 
S 
z 

3 

O 

o 

° 

2 

3 

o 

z 

5 

g 

° 

z 

D 

z 
3 

c 
o 

r 

o 

5 

re 

c 

> 

7      O 
<      Q 

h-         Z 

g 

c 

o 
o 

g 

o 

8 
g 

i 

8 
g 

O 

E 

o 

8 

1 

8 

o 

8 

8 

o 

o 

s 

O 
O 
O 

o 

'c 
o 

Z 

<     o 

Q        C 
2        < 

i 

i 
1 

I 

I 

r 
3 

1 
3 

ï 

X 

X 

I 

I 

I 

X 

7 

I 

3 
U5 

li 

C        1- 

S      b 

<     S 

0  «? 

"-      c 

3        J 

Q)        '^ 

E     É 

n      C 

1  ^ 
re      c 
c      - 

™  ■ 

E     : 

E 

3       , 

T          ■? 

^ 

^ 

?           1 

1 

*        1 

^        1 

'     1 

l  1 

^  1 

"   1 

?  1 

r     1 

*     1 

^    1 

>       1 

1 

1 

'    1 

1 

.      1 

] 

3) 

5 

X 

< 

a. 

1 

i    1 

5 

1 

< 

< 

1 

i 
< 

1 
< 

1 

< 

1 

< 

5 

1 

l_ 

1 
<l 

i 
1 

s 

5 

1 

D 

E 

i 

E 
î 

3 

E 

3 

: 

3 

s 

s      c 

5 

1       1 

4  ï 
S.' 


I 
I 
I 


w       ?        Ë 


5     ?. 


E     ë 
E      Ç 


q: 

il 

8 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

9 

9 

- 

9 

c 
9 

c 
9 

+■ 

T 

2 

3 

„ 

< 

1-       z 

[3    " 

Ê   § 

1  i 

S 

O 
O 

g 

C 
O 

o 

c 
o 

g 

c 
o 

c 
o 

8 
S 

9 

o 
9 

8 
S 

9 

O 

9 

o 

c 
o 

S 

1 

S 

C 

' 

S 

§ 

8     S 
8     § 

<£>          ^          ^ 

8 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

9 

: 

T 

9 

o 
9 

o 
9 

^ 

<? 

? 

! 

•? 

7 

j 

< 

<    1- 
1    ï? 

s 

o 
o 

o 

o 

S 

o 
o 

s 

O 

O 

8 
S 

o 

o 
o 

8 
S 

9 

9 

o 

i 

9 

b 

9 

o 

8 

O 
O 

8 

O 
O 

o 

8 

O 

i 

o 

r^ 

8 
8 

8 

g 

8 
8 

8 
8 

o 

1 

o 

8 

O 
03 

O 
O 

o 

' 

o 

S 

o 

5 

5 

5 

g 

5 

9 

9 

- 

- 

9 

o 
9 

n 

J 

? 

ï! 

2 

'^ 

< 
1:;    z 

<  1- 
u      z 

z      < 

<  m 

O 

s 

o 

o 

§ 

o 

o 

O 

S 

o 

o 

i 

o 
o 

o 

S 

O 

6 

o 

S 

9 

o 

8 

9 

8 

s 

9 

S 

s 

6 

9 

o 

s 

o 
o 

o 

s 

p 

R 

8 

S 

S 

s 

8 
8 

8 
S 

8 

S 

o 

o 

S 

« 

a.      lu 

8 

° 
z 

o 

8 

z 
3 

8 

° 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

o 
o 
o 

2 
3 

s 
^ 

z 

D 

8 
° 

z 

3 

8 

2 
3 

o 

S 
z 

3 

o 

s 

2 
3 

8 

° 

z 

3 

o 

8 
z 

3 

8 
z 

3 
ri 

8 

2 

3 

i 

2 
3 

O 

8 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

O 

8 

z 

3 

O 

8 

z 

3 

o 

8 
z 

3 

o 

s 

z 

3 
7 

o 

z 

8 
S 

2 
3 

8 
z 

3 

> 

i      î 
<      o 

^ 

8 

S 

8 
S 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

1  i 

D        O 
Z       m 

T 

^ 

% 

z 

^ 

3 

1 

^ 

3 

1 

■& 

D 

3 

^ 

3 

^ 

1 

^ 

^ 

D 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

i 

^ 

^ 

^ 

^ 

2 

Q. 

i 

m 

i 

i 

m 

î 
î 

î 
Î 

E 

1- 
œ 

E 
m 

E 
m 

E 

E 

1 

CO 

1 

m 

.2 

o 
m 

i 

CD 

c 

1 

c 

c 
2 

c 

5 
1 

Z 

1 
z 

1 
z 

œ 

i 

z 
m 

I  §5 
HI 


5    ^ 


t    S 

n 

E 
Ê 


CC 





C 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

a 
9 

o 

? 

9 

9 

o 
9 

c 
9 

g 
9 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

*■ 

< 

2 

o 
o 

8 

§ 
g 

1 

o 

i 

§ 

8 

s 

i 

8 
8 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

s 

i 

o 

o 

~1 

1 

C 

o 

1 

c 

8 
8 

o 

8 

o 

8 

i 

3 

I 
(J 

»n 

to 

(D 

es 

o 

d 

O 

o 

o 

O 

o 

9 

9 

o 

9 

O 

O 

«O 

<c 

*" 

«S 

a 

OO 

UJ 

IT 

2 

< 

C 

U 

O 

^ 

g 

u. 

< 

O 

2 

2 

< 

q: 

lij 

f*- 

to 

< 
2 

5 

5 

s 

g 

s 

5 

5 

o 
9 

o 
9 

9 

9 

o 
9 

o 
9 

o 
9 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

♦" 

"+ 

*■ 

♦" 

+ 

"+ 

♦" 

0 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

S 

o 

o 

8 

< 

2 

1 

o 
o 

O 
O 

g 

8 

i 

o 

s 

o 

s 

o 

s 

o 

8 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

§ 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

O 

8 

o 
o 

UJ 

m 

ui 

CD 

d 

6 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

9 

o 

9 

o 

o 

o 

rsj 

O 

n 

m 

m 

X 

o 

CD 

ao 

CD 

03 

«o 

o: 

5 

< 

q: 

u 

o 

5 

g 

< 

2 

(/> 

< 

q: 

' 

^ 

< 

3 

5 

5 

5 

§ 

5 

5 

o 

2 

o 
9 

9 

9 

S 
9 

o 
9 

5 

O 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

j_ 

g 

O 

o 

O 

O 

ô 

ô 

o 

o 

o 

o 

o 

Q 

' 

Q 

ô 

Q 

o 

O 

o 

< 

O 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

CM 

O 

o 

o 

o 

o 

2 

T 

m 

tt) 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

3 
UJ 

m 

(D 

o 

d 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

d 

d 

9 

d 

csi 

fsi 

o 

^ 

f^ 

I 
U 

« 

« 

OO 

OD 

a: 

*— 

^ 

< 

(J 

2 

^ 

UJ 

Ul 

< 

z 

< 

< 

m 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

^ 

§ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

° 

° 

o 

s 

^ 

° 

s 

N 

s 

s 

o 

s 

^ 

s 

R 

s 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

g 

Q. 

< 

00 

2 

2 

z 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

z 

2 

z 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

w 

D 

3 

=3 

Zi 

3 

3 

3 

3 

3 

D 

3 

D 

3 

D 

3 

13 

3 

13 

3 

D 

D 

3 

D 

3 

J 

-? 

-? 

'£ 

S 

p«- 

i. 

i 

i 

; 

il 

£ 

t: 

i 

i^ 

i 

i 

é 

i 

^ 

i 

é 

i 

i 

ri 

(0 
UJ 

> 

CO 

p 

Q 

u 

§ 

CD 

o 

2 

o 

< 

Q 

K 

z 
< 

^ 

o 

„ 

tf) 

m 

« 

m 

V) 



Q 

q: 

(r 

< 

o 

Q 

o 

2 

£ 

£ 

iC 

£ 

£ 

£ 

£ 

< 

^ 

re 

^ 

t~ 

< 

c/) 

o 

I 

I 

I 

X 

I 

X 

I 

o 

«? 

c 

3 

"? 

2 

1 

1 

3 

CT 

^ 

3 

3 

3 

^ 

D 

t 

1 

1 

^ 

D 

^ 

3 

^ 

D 

^ 

3 

^ 

D 

J 

1 

J 

£ 

t 

J 

b 

►- 

o 

o 

c 

3 

2 

▼" 

Ë 

o 

ul 

■D 

o 

î 

? 

C 

2 

1 

5 

a 
a. 

1 

1 

Ol 

C 

9 

o 

^ 

t- 

2 

2 

2 

E 

E 

1 

E 

E 

£ 

E 

o 

s 

1 

y 

1 

s 

S 

t 

E 

3 

E 

i 

E 

3 

E 
3 

1 

1 

E 

ç 

g 

E 

E 

E 

E 

c 

5 

£ 

£ 

£ 

2 

? 

1 

1 

i 

? 

? 

£ 

'^ 

1 

E 

1 

■^ 

g 

o 

,2 

_3 

D 

^5 

2 

D 

o 

£ 

5 

O 

O 

O 

o 

o 

O 

o 

T3 

■§ 

T3 

■a 

T3 

"S 

i^ 

s 

"S 

i^ 

g 

m 

m 

œ 

CD 

m 

œ 

^\ 

_£ 

£ 

m 

u 

u 

o 

u 

O 

O 

U 

U 

™ 

o| 

u 

O 

O 

U 

F 

i- 

re 
O 

c 

Q. 

OJ 

a> 

< 

u 

t 

3 

5     ^ 


—  o 

Q  £> 

O  ra 

2  E 


a. 

< 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

1-        z 
<rt       0 

a.      t 
"      S 

<  Q 

<  S 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
6 

0 
S 

0 

s 

0 

0 

b 

0 

8 

s 

s 

0 

CD 

GO 

8 

3) 

8 

0 

0 

s 
s 

g 

8 

0 

8 

0 

0 
8 

0 

0 

i 

0 

S 

8 

0 

q: 
< 

0 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

% 

< 

1^         Z 

i  « 

S 

0 

S 

0 

8 

b 

d 

S 

s 

d 

0 

I 

d 

0 

8 
0 

S 
S 

0 

§ 

q 

0 

8 
S 

S 

0 

S 

0 
8 

0 

1 

*" 

0 

8 

0 

8 

0 

s 

p 

<N 

(M 

0 

8 

0 

s 

0 

'^ 

0: 

< 

3 
0 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

< 

h       Z 

i  X 

<  1- 

u      z 

<  w 

<  CD 

0 

8 

0 

0 

i 

0 

0 

s 

d 

0 

i 

0 

S 

d 

8 

0 

0 

§ 

0 

8 

§ 

8 
S 

g 

0 

03 

s 

CO 

s 

<NJ 

8 
g 

CM 

0 

8 

P 

' 

CD 

8 

OO 

8 

a.       m 

0 
0 
0 

Z 

D 

0 

8 

z 

3 

z 

3 

0 

s 

z 
3 

z 
3 

s 

z 

3 

0 
0 

S 
z 
3 

0 

s 

z 

3 

8 

z 

3 

8 

° 

z 

3 

8 

° 

z 

3 

s 
° 

z 

3 

8 

° 

z 

3 

0 

s 

z 
3 

8 
z 

3 

0 

S 

z 

3 

0 

Z 

3 

8 

° 
z 

3 

z 
3 

0 

8 

z 

3 
-? 

0 
S 
z 

3 

Z 

3 

8 

^ 

z 

3 

S 

° 
z 

3 

> 

i  5 

«     < 

ë   ^ 

<    0 

Q        0 
z         UJ 

1 
< 

1 
< 

1 
1 

1 

1 
< 

1 
< 

1 

0 
9 
c 
3 
■? 

z 

3 

1 

^ 

^ 

1 

1 

^ 

3 

t 

t 

t 

E 

E 

. 

t 

s 

t 

1 

1 

î 

1 

^ 

1 

0 

0 

C 
3 

ë 
0 

•0 
0 

ai 

a. 
01 

c 

0 

"Ë. 
0 

S 

0: 
< 

T 
t 

i 
2 

c 

1 

<- 

1 

c 

5 

2 

c 

1 

<- 

5 

2 

L 

r 

c 

T 
C 

1 

■s 

1 

1 

■6 

c 

1 
1 
ï 

1 
£ 

■a 
c 

c 

1 

1 

c 

1 

i 

1 
1 

1 

1 
1 

ç 

1 

c 

i 
1 

■D 

S 

c 

1. 

C 

C 

0 

1 

1 

Xi 

<- 

.y 

c 

s 

¥ 
1 

1 
C 

5 

5 

-c 
> 

c 

a 
S 

T3 

S 
8 

c 

! 

l 

■6 
<- 

1 

i 
■5 

1 

u 

c 
C 

c 

0 

0 

I? 
.1! 

11.  i 


UJ 
U- 

o 

S 

5 

S 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

< 

1-        Z 

=        Ï 

<  K 

<  o 
z      z 

S 

'~- 

f^ 

g 

o 

Ï2 

1 

s 

o 
o 

8 

ï 

§ 

o 

s 

o 
d 

O 

g 

O 

6 

o 

g 

o 
o 

O 
O 

o 

g 

o 

O 

o 
6 

8 

O 
O 

O 

o 

g 

O 

o 

O 

o 

6 

g 

O 
O 

g 

o 
o 

o 
o 

IT 
< 

a 

5 

5 

5 

S 

5 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

5 

g 

$ 

•-;      z 

o 
o 

o 

o 

O 

o 

§ 

o 

1 

8 

O 

O 

i 

S 
° 

s 
s 

o 

g 

o 
o 

o 
o 

g 

o 
o 

o 

s 

o 

o 

o 

g 

o 
o 

g 

o 

g 

o 
b 

o 
d 

g 

o 
o 

o 

o 

g 

O 

o 

o 
o 

g 

o 
o 

g 

o 
d 

< 
o 

5 

5 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

c 

> 
re 

5 

Î  i 

5    5 

<         CO 

^- 

i 

§ 

1 

8 
S 

o 

i 

o 

s 

8 

O 

g 

o 
o 

o 

g 

o 
o 

g 

o 
o 

o 

g 

o 
d 

g 

o 
o 

o 

g 

o 
o 

o 
o 

g 

o 
o 

o 
o 

g 

d 

g 

o 
o 

g 

o 

o 

n 

_i 

01 

3 

m 

UJ 

a      HI 

1      ^ 

§ 
° 

z 

o 

z 

o 

8 

z 

s 

o 
z 

D 

O 

s 

z 

3 

O 

8 

z 

o 

s 

z 

8 
z 

O 

s 

z 

3 

8 

o 
z 

3 

s 
° 

z 

o 

8 

z 

8 

° 

z 

3 

o 
o 
o 

z 
3 

o 

s 

z 

s 

z 

3 

o 

8 

z 

D 

8 

g 

z 

3 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

8 
z 

3 

o 
o 

z 

3 

o 
o 

o 

z 

3 

s 

z 

3 

o 

r 

re 

5 

o> 

c 

2    § 

g 

o 

g 

O 

S 

S 

8 

o 

c 
o 

£ 

Q. 

to 

â   8 

Z         111 

2    5 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
< 

3 
V) 

0)        O 

re      <? 

2     § 

z   -? 

a      r- 

h- 
1 

I 

1 

— 

1 

!          C 

1     ^ 

1      ' 

1 

"  i 

.     ï 

>    1 

1 

■■        1 

'        1 

*        1 

i    % 

1 

■        1 

1        c 

=; 

B 

D 

Si     o 

<      S 

0  9 

"-      c 

VI        3 

1  - 

E     £ 

re       c 
o      ^ 

is.  T 

a      c 

C       T 
o      c 

t  i 

II 

)1 
J 

5 

E 

< 

n. 

1 

J 

I 
J 

: 

g 
§ 

3 

3 

5 

: 

l 

e 

; 
jj 

ï 

5 

J 

s 

i 
Si 

; 
j 

i 

l 

i 
j 

S 

J 

i 

: 
J 

i 
i 

! 
\ 

\ 

5 

i 

3      t 

B 

! 

l 
5 

3      t 

! 

3    i 

:      z 
J      u 

3-T 


n      Si      ~f 


«no 
iS        o        *- 


5     ^ 


=    ù: 


< 
o 

9 

9 

T 

_ 

9 

: 

: 

S 

5 

5 

5 

g 

5 

5 

9 

9 

9 

< 

I-   z 

^   I 
«  o 

i  i 

S 

o 

8 

OO 

" 

8 

o 

O 

o 

s 

o 

s 

o 

8 

OO 

s? 

8 

o 
m 

o 

g 
g 

8 
° 

8 
S 

8 
8 

-«r 

o 
o 

° 

o 

8 

O 
O 

o 

8 

O 
O 

o 

o 

O 

6 

8 

O 
O 

o 
o 

o 
o 

g 

O 

o 

8 
8 

O 

i 

O 

9 

9 

T 

9 

9 

? 

z 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

9 

9 

2 

^  i 

O   O 

i  5 

g 

r». 

o 

§ 

O 

s 

o 

8 

O 

o 
g 

? 

8 
§ 

o 

o 
1 
9 

8 

8 

O 

O 

8 
8 

O 

8 

o 

8 

o 

8 

o 

O 

o 

s 

o 
o 

o 
o 

8 

o 
6 

o 
o 

s 

o 

o 
d 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

8 

O 
O 

IE 
UJ 

8 

9 

9 

9 

^ 

9 

9 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

9 

9 

+ 

< 

'r   z 
Qj   U 

o  z 

-J    lU 

<  « 
z   < 

<  m 

o 

o 

o 

O 
O 
O 

§ 

8 

(b 

s 

6 

g 

o 

S 

9 

o 

8 

O 

o 

8 

9 

o 

8 

b 

o 

o 

O 

S 

o 
o 

O 

s 

o 
d 

i 

o 
o 

o 

o 

8 

o 
ci 

o 

o 

1 

8 

O 
O 

o 

o 
6 

UJ 

2 

3 

2 
3 

§ 
z 

8 
z 

3 

8 

z 

3 

g 
z 

o 

g 

z 

o 

S 
z 

3 

i 

z 

3 

o 

S 

z 
3 

o 

s 

z 

o 

8 
z 

D 

5 

o 
z 

D 

3 

o 

s 

z 

3 

o 

s 

z 

o 

8 

z 

o 

s 

z 
3 

g 

° 

z 
3 

8 

° 

z 
3 

o 

s 

z 

z 

o 

8 
z 

3 

i 

z 

o 

8 

i 

en 

°  i 

fr    UJ 

«  < 

S 

S 

g 

S 

8 

s 

8 

<   O 

O   O 
z   u 

I 

X 

î 

I 

î 

X 

I 

o 
c 

3 

z 

1 

^ 

D 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

s 

1 

1 

t 

1 

3 

^ 

D 

^ 

D 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

b 

(- 
o 
? 
c 

3 

Ë 
o 
u. 

T3 
O 

si 
0. 
O) 

c 

o 

c 
o 

s 

< 

§ 

1 

1 

z 
u 

E 
5 

Z 

o 

E 
2 

o 

E 
5 

s 
u 

E 

Z 

o 

E 

1 

2 
O 

E 

3 
1 

U 

E 

3 

E 

3 

U 

E 

3 

E 
Ë 

u 

i 

o 

Ê 

3 

£ 
1 
u 

S 

o 

z 
a 

1 

5 
Z 

1 

z 
y 
7 

ï 

1 
z 
1 

1 

z 

i 

2 

5 
Z 

7 

1 

1 

u 

1 

o 

à.": 


«       m       o 

5     ■%. 


£>   ■£ 


q: 

UJ 

< 

O 

9 

9 

O 

9 

o 
9 

J 

V 

^ 

< 

1-        2 

3        ï 

o 

8 

o 

s 

o 
o 

g 

O 

8 

g 

o 

(M 

o 

o 

o 

8 

8 

o 

i 

8 
S 

8 
8 

5 

8 
8 

O 

o 

8 

O 

8 

O 
O 

8 
8 

(O 

o 
o 

s 

S 

C 

o 

8 

i 

8 

O 

8 

ce 

8 

9 

2 

o 
9 

O 

9 

: 

:^ 

T 

< 

5         g 

<         1- 
1         Ï2 

8 
8 

O 

d 

o 

s 

o 
o 

o 

s 

o 
6 

8 
g 

o 

8 

O 

S 

i 

o 

o 
o 

o 

§ 

8 
S 

8 
8 

8 

O 

p 

8 
8 

O 
O 

S 

O 

3 

O 

8 

O 

1 

r- 

c 

8 

O 
O 

h- 

s 

h- 

8 

a: 
il 

i 

9 

9 

o 
9 

T 

9 

9 

< 

<  1- 

O         2 

5  i 

<  en 
z       < 

<  CD 

o 

8 

O 

S 

S 

o 

o 
o 

o 
d 

r.. 

i 

1 

o 

■V. 

O 

O 

8 

O 

o 

s 

8 
8 

o 

1 

O 

§ 

s 

8 

aà 

8 

p 

8 

O 
O 

S 

8 

S 

8 

O 
O 

8 

2 

13 

<      5 

O 

o 
o 

z 

D 

8 
° 

2 

8 
z 

3 

s 
s 

2 
ri 

o 

8 

2 

8 

2 

D 

o 

8 

2 
3 

S 

2 

o 

8 

2 

8 
° 

2 

3 

8 

° 
z 

8 

o 

z 

3 

o 

8 

2 

O 

1 

2 
D 

8 
° 

2 

O 

8 

z 

3 

8 

2 

3 

2 

o 

s 

2 

3 

2 

3 

o 

8 

2 

3 

S 

° 
z 

7 

z 

> 

ce        'éi 
z       ° 

1         2 

o 

S 

g 

8 

o 

O      o 

z         UJ 

1 
1 

1 

< 

1 
1 

y 

1 

< 

1 
1 

1 

< 

1 

< 

1 

< 

1 
1 

.a 
1 

< 

o 
o 
c 

3 
■? 

Z 

^ 

.        ^ 

1     C 

C 

C 

C 

C 

c 

E 

E 

E 

E 

E 

ù 

Ê 

3 

E 

: 

Ê 

3 

E 

: 

1 

t 

D 

b 

t- 
o 
o 
c 

2 

É 

c 
u. 

X 

ç 

9 

a 
c 

l 

1 
c 
5 

n               0 
1                ! 
5              S 

: 

i 

t 

1. 

J        (■ 

1 

3     c. 

l 

5 

3 

i 

5 

5 
i 

1 

J      <. 

5 

3 

jj 

> 

J ; 

; 
j] i 

5 

3    t 

3J ç 

3 

1 
i 

j 

1  \ 

1 

] 

1 

i Ç 

i 

J        C 

1 

II 
II 


J 


fl 


«r 

iZ 

< 

" 

^ 

Z 

^ 

5 

5 

5 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

o 

■i" 

"T 

"i 

î- 

ï 

V 

V 

V 

V 

V 

" 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

V 

V 

v_ 

V 

" 

g 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

< 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i~ 

z 

S 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

~j 

UJ 

hw 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

d 

o 

2 

o 

o 

(0 

I 
u 

■" 

" 

" 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

a 

s 

o 

° 

s 

o 

q: 

5 

^ 

(£ 

u 

O 

^ 

g 

< 

Q 

z 

Z 

< 

fM 

tr 

Ï 

< 

_i 

" 

_ 

5 

_ 

s 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

■j 

î- 

■j- 

" 

V 

V 

y 

V 

J) 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

c 

" 

V 

V 

V 

V 

V 

,_ 

Q 

o 

"X 

O 

Q 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

ô 

o 

o 

~I 

ô 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

< 

o 

a 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2 

o 

§ 

z 

h- 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

^ 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

d 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3 

I 
o 

"" 

*" 

" 

"" 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

s 

o 

8 

ir 

(- 

^ 

< 

<j 

^ 

2 

< 

l- 

2 

< 

IX 

UJ 

u. 

X 

^ 

^ 

s 

5 

5 

5 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

o 

"Ï" 

"ï 

"î" 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

o 

O 



ô 

_ 

o 

O 

o 

Q 

^ 

ô 

ô 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

< 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

5 

o 

o 

2 

o 

K 

z 

UJ 

s 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

d 

o 

o 

d 

2 

o 

D 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

CO 

q: 

X 

bi 

< 

1- 

o 

z 

c 

t 

UJ 

o 

> 

< 

w 

z 

< 

I 

< 

m 

n 

o 

o 

T 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

z 

o 

o 

0) 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

_j 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

^ 

o 

s 

g 

° 

° 

^ 

° 

^ 

° 

o 

° 

? 

° 

^ 

o 

o 

0) 

u 

^ 

z 

z 

Z 

2 

2 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

2 

3 

Q. 

UI 

3 

^ 

3 

Z) 

z> 

o 

■D 

3 

D 

D 

3 

3 

3 

D 

D 

3 

o 

3 

D 

3 

D 

z> 

z> 

-? 

-? 

7 

7 

~? 

"? 

m 

< 

(D 

r^ 

ro 

Q 

o 

U) 

> 

to 

K 

15 

Q 

u 

> 

q; 

S 

< 

0) 

c 

Q 

z 

o 
o 

z 

o 
o 
o 

o 

8 

O 

g 

o 

g 

g 
g 

o 

o 

8 

o 

g 

o 

1 

1 

1 

1 

^ 

CM 

CM 

CM 

CM 

(M 

CM 

o 

g 
s 

o 

o 

o 

g 

o 

g 

< 

o 

o 

6 

o 

b 

o 

o 

o 

« 

o 

> 

c 

ta 

g 

o 

< 

o 

^ 

y 

s 

a 
1 

O 

1 

1 

1 

£ 

c 

JZ 

r. 

£ 

c 

a 

£ 

£ 

£ 

i: 

^ 

£ 

£ 

j: 

JT 

£ 

£ 

£ 

£ 

_>. 

i— 

£ 

^ 

% 

% 

% 

^ 

ié 

% 

^ 

^ 

^ 

% 

1 

^ 

75 

1 

J 

OJ 

■s 

(0 

n 

a. 

a. 

3 
(/3 

< 
u 

1 

< 

< 

_l 

I 

I 

I 

X 

î 

î 

I 

I 

I 

X 

T. 

X 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

î 

X 

o 

o 

5 

o 

c 

3 

c 

b 

z 
2. 

^ 

3 

3 

3 

_J 

ri 

1 

t 

i 

1 

1 

1 

t 

1 

t 

J 

? 

i 

J 

J 

1 

^ 

1- 

o 

o 

c 

3 

3 

•J 

01 

S 

n 

o 

u 

u. 

■5, 

■o 

c 
< 

o 

I 

i 

î 

.? 

î 

¥ 

a. 

E 

1 

1 

2 

o 

cc 

•s 

s 

ô 

î 

n 
2 

1 

5 

■c 

1 

T 

î 

■o 

i 

E 

3 

o 

1 

1 

1 

.1 

i 

c 

1 

~ 

© 

« 

- 

? 

•5- 

■1 

TO 

•5. 

c 
o 

< 

1 

C 

a 

1 

2 

s 

s 

1 

S 

1 

l 

1 

1 

c 

1 

T 

c 

1 

c 

r 

V 

JZ 

£ 

sz 

S 

o 

C 

> 

> 

> 

5 

5 

Ui 

a 

<_ 

o 

o 

o 

o 

u 

u 

o 

o 

o 

o 

u 

u 

o 

<5 

o 

u 

u 

ç 

Q 

o 

Q 

o 

0 

î  s 


I  s  * 


a-ï 


2     - 


"no 

5     5; 


n 

E 
E 


0: 

Ç 

< 

? 

5 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

3 

t- 

0 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

V 

V 

_  V 

— z: 

^ 

Q 

_ 

Ô 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

2 

0 
§ 

s 

g 

1 

0 
8 

S 

0 

§ 

0 

S 

8 

0 

0 
0 

«0 

i 

0 

0 
0 

CO 

0 

S 

§ 

0 

0 

§ 

0 

55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

3 
CO 

I 
0 

° 

0 

° 

0 

a 

0 

a 

a 

d: 

2 

< 

g 

0 

0 

Ç: 

0 

^ 

Q 

z 

2 

< 

q: 

iZ 

t 

S 

5 

5 

5 

g 

$ 

g 

g 

5 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

D 

h- 

0 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

V 

V 

v_ 

V 

v_ 

V 

V 

V 

^ 

V 

V 

^ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

s 

< 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

in 

z 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

m 

œ 

\n 

in 

in 

tn 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

b 

d 

d 

b 

0 

0 

0 

b 

0 

b 

0 

0 

b 

3 

I 

0 

0 

0 

0 

a 

a 

0 

a 

2 

< 

q: 

0 

0 

I 

0 

u. 

< 

q: 

^ 

< 

? 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

D 

0 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

V 

V 

^ 

^ 

^ 

li. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

e 

2 

t- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

§ 

0 

0 

0 

0 

0 

< 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OJ 

0 

CO 

0 

00 

ta 

0 

_j 

Z 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

w- 

*- 

0 

^ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

b 

6 

0 

3 

I 
0 

0 

0 

a 

0 

a 

a 

a 

q: 

2 

< 

0 

z 

^ 

lU 

5 

< 

10 

z 

< 

< 

m 

~ 

0 

~ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

g 

g 

s 

a 

a 

a 

s 

^ 

° 

0 

^ 

^ 

s 

^ 

S 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

° 

^ 

a 

!j 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

Z 

z 

2 

z 

2 

Z 

Z 

2 

Z 

Z 

2 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

Z 

Q. 

3 

3 

3 

13 

3 

3 

D 

3 

3 

D 

3 

3 

0 

D 

D 

=) 

O 

3 

3 

D 

3 

3 

3 

3 

s 

"7 

< 

< 

in 

ri 

in 

f^ 

« 

Q 

u> 

> 

Û 

0 

tE 

UJ 

z 
< 

0 

0 

0 

0 

^ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

z 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

<o 

< 

« 

0 

> 

K 

ir 

< 

0 

0 

z 

0 

LU 

£ 

n 

jr 

£ 

j: 

£ 

£ 

£ 

< 

1- 

^ 

% 

^ 

^ 

^ 

« 

ra 

"rt 

< 

(/) 

u 

X 

I 

X 

X 

X 

X 

X 

I 

0 

9 

c 

3 

-? 

z 
2 

c 

g 

2 

1 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

1 

1 

_J 

^ 
3 

1 

1 

^ 

3 

J 

1 

b 

1- 

0 

0 

c 

3 

■7 

^ 

Ë 

0 

LL 

•D 
0 

9. 

1 

I 

S 

1 

1 

1 

E 

1 

i 

i 

i 

a: 

3; 
i 

~ 

c 

£ 

■£ 

£ 

£ 

r 

01 

a. 

n 

i 

J 

1 

I 

\ 

] 

^ 

] 

Ï 

Î 

g 

S 

? 

ï 

S 

0 

Ç 

c 

C 

c 

n 

■Ç 

•c 

t: 

t: 

T 

X 

C 

1 

1 

I 

1 

c 

1 

5 

S 

1 

2 

1 

1 

1 

ï 

a 

( 

1 

; 

z 

r 

Z 

z 

z 

2 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

s 

s 

Ç 

•? 

•5 

-: 

- 

■? 

- 

1 

s 

j 

' 

< 

j 

c 

c 

£ 

9 

^ 

£ 

r 

i 

^ 

^ 

0 

0 

i3 

c 

G 

S 

C 

C 

1 

c 

< 

1 Ç 

c 

c 

c: 

£ 

c 

1 

c 

C 

J 

c 

Z 

c 

z 
J ç 

2 
C 

z 
5 

£ 

Z 
1 C 

z 
5 

> 

■% 

5S| 


i 
I 


I 


«i       ra       O 
m      a      '' 

5     ^ 


ce 

i 

O 

5 

5 

5 

5 

; 

h- 

< 

3    I 
10   (J 

1   1 

o 

8 

O 

O 

O 

o 
o 

o 
o 

S 

O 

O 

s 

o 

s 

o 

8 

S 

O 

S 

o 

o 

g 
§ 

O 

o 

g 

o 
o 

S 

s 

<D 

8 

S 

8 

8 

8 
8 

«O 

8 

tN 

S 

C 

8 

8 

§ 

8 

O 
O 
O 

5 

5 

5 

g 

5 

5 

? 

< 

I-;   z 

[S    5 

<  1- 

<  ^ 

O 

8 

O 

O 

g 

O 

o 

O 

O 

o 
d 

s 

o 
o 

s 

o 
o 

8 

O 

d 

o 
6 

o 
o 

o 

o 

1 

o 

o 

8 

O 

8 

8 

8 
g 

o 

S 

8 

S 
8 

O 

8 
8 
g 

8 
8 

8 
° 

s 

1 

o 

8 

O 
O 

8 

o 
o 

CO 

o 

5 

s 

s 

S 

2 

< 
1   5 

<  K 

O    2 

^   S 

^  Si 

z   < 

<  m 

§ 

o 

o 

g 

o 
6 

o 

s 

o 
b 

o 

§ 

o 

o 

s 

d 

b 

i 

i 

o 

o 

§ 

o 

8 

O 

o 

o 

8 

O 

O 

8 

O 

O 

g 

O 

s 

o 
o 

8 

O 
O 

S 

8 
8 

a 

O 

S 

<N 

8 

O 

8 
8 

8 
8 

HI 

<   < 

«  o 

o 
o 

s 

z 

3 

s 

z 

3 

§ 

z 

z 
D 

o 

8 

z 

h- 

z 

D 

o 

s 

z 
3 

8 

2 

s 

2 
3 

z 

o 

8 

z 

8 

O 

z 

8 
S 
z 

13 

S 

° 

2 

3 

§ 

2 

s 
° 

2 

3 

8 

° 
z 

3 

8 
z 

3 

o 
o 
o 

2 

-? 

r- 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

O 

8 

z 

3 

2 
3 

8 

2 

3 

i 

CE   i" 

«  < 

8 

i 

g 

8 

8 

o 
o 

i 

o 

g 

o 

g 

in 

â   8 

z   m 

I 

I 

I 

X 

I 

I 

I 

1 
ê 

1 
1 

1 

Œ 

O 

1 

1 

1 

.2 

I 

1 
1 

o 

1 
1 

1 
1 

o 
o 

c 

3 

^ 

2 
3 

3 

■a 

3 

1 

1 

1 

_, 

^ 

1 

1 

1 

. 

. 

t 

1 

1 

1 

1 

js 

s? 

S5 

^ 

D 

^ 

o 

t- 

o 

■=? 

c 

3 
-? 

Ë 
o 

it 

•a 
o 

o 
a. 
at 

Ç 

o 

c 
o 

s 

2 

i 

1 

i 

1^ 

1 

1 

>, 

1 

S- 

1 
s 

1 

§ 

_3 

1 
1 

_3 

■c 

J 

U. 

1 

X 

■o 
I 

■p 

I 

î 

■o 

X 

1 

X 

1 

I 

c 

1 
o 

i 

C 

c 
9 

î 
o 

i 

n 
c 

3 

■s 

C 

c 

s  si 


i  ^ 


t      E 


5     '%. 


>•  -o 

m  o 

c  — 

<  £ 

i  I 

E 


a: 
iZ 

o 

a> 

<Ç 

? 

! 

9 

9 

o 
9 

■4- 

O 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

< 

1-   z 

1  i 

O 

8 
8 

r- 

s 

o 

o 

g 
g 

8 

OO 

o 

8 

O 

«3 

O 

S 

i 

8 

h- 
O 
O 

8 

O 
O 

8 

8 

■9 

i 

o 
o 

8 

a 

8 

g 

o 

" 

S 

8 
S 

O 

o 

8 

O 
1^ 

o 
o 
o 

< 
o 

o 

? 

5 

o 

§ 

§ 

9 

g 

9 

O 

9 

o 
9 

O 

9 

9 

9 

5 

9 

9 

< 

1^   Z 

^.  i 

y  o 

t    2 

1  i 

8 
§ 

g 
8 

8 
8 

o 

8 

O 

o 

8 

O 

o 

8 

o 

8 

o 

8 

O 

' 

■^ 

8 
8 

O 

S 

o 

o 
o 

o 

o 

S 

6 

o 

s 

o 

o 

1 

O 

8 
8 

o 
o 

o 

S 

o 
o 
o 

r- 

8 

" 

o 

8 

h* 

8 

tD 

<o 

< 

O 

o. 

1^ 

t 

! 

9 

9 

O 

9 

o 
9 

s 

9 

9 

s 

9 

9 

i  i 

q:   t 
_j  ^ 

<  t- 
o  z 

^   5 

2   < 

<  m 

O 

g 

q 

S 
8 

8 
8 

s 

8 

8 

O 

o 

s 

o 

O 

S 

O 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

g 

o 
o 

8 

CD 

o 

g 

O 

8 

O 

8 

o 

O 

8 

8 
8 
8 

o 

8 
8 

8 
S 

Q.    LU 
<    < 

1/)        O 

o 

2 

3 

8 
z 

S 

2 
3 

g 

o 
z 

z 

Z 

8 
° 

2 

3 

8 

° 
z 

3 

s 

z 

8 
z 

8 

z 

3 

8 

^ 
z 

D 

8 

z 

g 

z 

8 

° 

z 

8 

z 
3 

O 

z 

o 

8 

z 

7, 

O 

8 

2 

3 

8 

z 

3 

8 

z 
3 

z 
3 

8 

° 
z 

3 

8 

z 

3 

i 

to   < 

i 

8 

O 

8 

o 

8 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

Cl   o 
z   ai 

1 
1 

1 
< 

1 

1 
1 

1 

I 

1 

I 

1 

I 

1 

1 

I 

1 

I 

I 

1 
1 

1 
< 

z 

3 

B 

3 

1 

§ 

U 

, 

1 

S 

i 

S 

1 

, 

1 

i 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

2 

c 

s 

C 

C 

C 

C 

1 

1 
J 

1 

"5 

1 

c 

1 

1 

•c 

■D 

■C 

s 

s 

S 

1 
i 

E 

1 
2 

Ë 

2 

E 

D 

5 

E 
.2 

1 

1 

E 
3 

ï 

5 

1 

2 

1 

i  si 


<     ^ 


-le 


5     % 


ce 

t 

o 

9 

9 

9 

s 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

i 

S 

S 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

< 

Hj    Z 

<   Q 
z   z 

O 
O 

o 

§ 
° 

oo 

"^^ 

h* 

o 
o 

o 
d 

o 

O 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

8 

s 

8 
S 

O 

o 

8 

O 

o 

S 

o 

s 

o 

S 

8 
8 
S 

8 

O 

s 

o 

o 
o 

o 

8 

O 
O 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

s 

1 

9 

9 

9 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

g 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

|3  z 
§  o 

<  c 

U   o 

<  1- 

o 

o 

8 

O 

eo 

o 
o 

o 

§ 

o 

S 

O 

o 

O 

S 

o 
o 

§ 

o 
o 

i 

o 
d 

s 

o 
o 

g 

o 
o 

1 

o 
o 

8 
8 
S 

8 
S 
S 

o 

8 

O 

O 

8 

O 
O 

s 

o 

8 

O 

O 

8 

O 

O 

S 

o 

o 

s 

O 

8 

o 

s 

o 

s 

o 

g 

o 

8 

o 
o 
o 

q: 

UJ 

o 

9 

9 

^ 

9 

g 

s 

s 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

s 

5 

S 

5 

5 

s 

< 

h   Z 

!2    5 

cr   t 
_j   it: 

<  1- 

o   z 

B  1 

<  Sj 

z   < 

<  m 

S 

S 

§ 

œ 

o 

s 

o 

§ 

o 
o 

§ 

o 
o 

8 

6 

O 

s, 

o 
o 

O 

o 

o 

o 

o 
o 

O 

d 

8 

O 

d 

8 

O 

8 

O 

8 

O 

d 

s 

O 

8 

O 
O 

S 

8 
8 
S 

S 
8 

d 

o 

S 

O 

o 

s 

o 
o 

8 
S 

d 
o 

8 
8 
S 

a   LU 

<   < 

vy       o 

s 
° 

z 

à 

o 

s 

z 

7 

i 

z 

5 

o 

§ 

z 

o 

s 

z 
3 

o 

s 

z 

3 

8 

z 

3 

8 

° 
z 

3 

s 

z 
3 

8 

° 

z 
3 

8 
g 
z 

8 

o 

z 

3 

8 

° 
z 

3 

8 

3 

8 
z 

3 

8 

° 

z 

S 

2 

3 

O 

s 

z 

3 

2 

3 

8 
z 

3 

8 

^ 
z 

3 

8 
° 

z 

3 

8 

z 

3 

i     ° 

1   o 

g 

o 

O 

s 

S 

o 

s 
s 

o 
O 

8 

1 

8 
8 

s 
s 

, 

o 

8 

8 
8 

8 
8 

eo 

S 

8 

33 

8 

i 

S 

s 

CE   Q^ 
<   O 
D    O 

Z   ai 

1 
< 

1 
1 

i 
1 

1 
1 

1 

I 

X 

I 

I 

r 

X 

1 

î 

X 

X 

I 

1 
I 

1 

I 

X 

X 

I 

î 

X 

z 

D 

B 

3 

1 

1 

1 

1 

s 

B 

3 

3 

t 

^ 

3 

1 

1 

C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

< 

a. 

i 

s 

i 
i 

s 

l 
l 

l 
î 

2 

3 

5 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

o 

s 

1 

2 

o 

2 

S 
2 

z 

2 

z 

ô 
2 

2 
ô 
2 

1 

2 

ç 

1 

5 

c 
5 

1 

2 

c 

1 
1 

2 

I  5^ 


I 


I 


±      E 


5     %. 


C  ~ 

<  <u 

°  n 

i  2 

E  - 


a. 
m 

< 

D 
O 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

t- 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

9 

5 

< 

1-        2 

!  ^ 

<->     9 
1     i 

8 

S 

S 
S 

o 

8 
g 

o 

8 

O 

d 

o 

8 

6 

1 

O 

i 

o 

° 

8 

0 

d 

0 

0 

6 

0 
0 

0 

6 

0 

g 

d 

8 

0 

8 

0 

9 

9 

0 

8 

h- 

d 

i 

0 

0 

0 

s 

0 

0 
0 
0 

a. 

UJ 

< 
o 

5 

5 

9 

2 

9 

2 

9 

9 

2 

H- 

h- 

5 

9 

2 

2 

2 

T 

9 

2 

S 

< 

LU         y 

5    § 
^    2 

1    ^ 

g 
8 

o 

I 

8 

g 

o 

8 
g 

Cl 

§ 

d 

o 
g 

o 

o 

8 

o 

o 

i 

0 

s 

0 

0 

8 

0 

8 
S 

d 

0 

8 

d 

0 

g 

0 

6 

g 

0 

d 

0 

g 

d 

0 

8 

d 

b 

0 
S 

9 

0 
8 

9 

0 

8 

0 

0 
8 

d 

g 
g 

0 

8 

0 

0 

UJ 

1 

5 

9 

2 

9 

2 

2 

9 

1- 

1- 

9 

2 

2 

9 

T 

2 

5 

< 

I  i 

^    1 

<  C/) 

<  œ 

O 

S 

o 
d 

o 

o 

8 

d 

o 

s 

d 

o 

8 

O 

8 

O 
O 

8 

O 
O 

0 
0 

0 

s 

d 

0 

S 

d 

d 

6 

0 
0 

0 

8 

d 

0 

s 

d 

0 
8 

d 

S 
S 

9 

S 

S 

9 

8 
0 

CD 

0 

g 
s 

0 

8 
0 
0 

a       UJ 

1   I 

g 

2 
3 

s 

z 

3 

8 
° 

2 
3 

8 
z 

3 

% 

z 

3 

O 

8 

z 

3 

o 

8 

z 

3 

8 

° 

z 

3 

8 

z 

3 
7 

8 
S 

z 
3 

8 

S 

2 
3 

8 

° 
2 

3 

8 

2 

3 

S 

° 

2 

3 

8 
° 

z 

3 

ri 

0 

s 

z 

3 

0 

Z 
=3 

0 

S 

z 

3 

8 

° 
z 

3 

8 
z 

3 

8 

z 

3 

8 
S 
z 
3 

8 

° 
2 
3 

> 

§ 

o 

g 

o 

8 

o 

0 

Z         HI 
</5        o 

I 

f 

I 

I 

z 

3 

1 

1 

B 

a. 

3 

B 

3 

a 

3 

3 

^ 

D 

^ 

D 

3 

^ 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

■a 

1 

1 

1 

1 

PARAMETER 

Ç 

a 
c 

5 

z 
1 

E 

1 
S 

1 

S 

2 

E 
l 

1 

2 

E 
i 

1 

1 

C 

1 

■5 

1 
•3 

2 

C 

\ 

é 

É 

1 
Ë 

C 

É 

C 

È 

è 

Z 

z 

Z 

z 

2 

Z 

2 

■s 

■c 
ô 

2 

I  s* 


I 
I 
f 
I 


F 

*• 

o 

c 

n 

«1 

o 

< 

m 

o 

M 

3 
M 

e 

ce 

a> 

m 

i 

^ 

Ol 

«s 

r 

< 

O 

l^ 

o 

m 

F 

E 

1 
O 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

g 

5 

s 

S 

5 

$ 

< 

5    g 
1    i 

O 
O 

8 
o 

o 

8 

O 

S 

o 

o 

S 

O 

S 

O 

o 

o 
o 

O 

s 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

8 

o 

o 

o 

o 

(N 

8 
S 

S 

g 

o 

S 

o 

o 

o 

8 

O 

O 

o 

o 

o 

8 

o 

o 

i 

o 

8 

o 

o 

o 
o 

q: 

< 

Z) 
O 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

h- 

s 

5 

s 

5 

5 

i  i 
?  i 

<      o: 

0  o 

1  5 

1 

o 
6 

s 

o 

b 

S 

o 

o 

O 

O 

o 
d 

o 
o 

o 
d 

o 

o 

o 

o 

s 

d 

8 

6 

g 

o 
o 

o 
o 

S 

o 

s 

o 

o 

o 
o 
o 

p 

S 
8 

s 
s 

1 

o 

o 

s 

o 

o 

8 

o 

o 

s 

o 

O 

S 

o 

o 

o 
o 
o 

UJ 

< 

o 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

1- 

s 

5 

s 

5 

s 

5 

< 

|r        2 
3        ¥ 
en       -^ 

o      z 

^    Si 

2        < 

<      œ 

o 
o 

o 
d 

§ 

O 

d 

S 
5 

d 

S 
5 

d 

s 

o 
d 

S 

d 

i 

d 

o 

o 
d 

8 

o 

o 

o 
d 

o 

o 

O 

O 

q 

o 

8 

O 

o 

m 

8 

O 

o 

S 

d 

O 

i 

o 

o 

8 

d 

o 

i 

o 

0.         LU 
<         < 

en       o 

s 

2 

3 

o 
o 

2 

o 

S 
z 

o 

§ 

2 

c 

s 

2 

5 

o 

§ 

2 
fi 

o 

8 

z 

3 

s 

z 

3 

8 

z 

Z 

8 
° 

2 

3 

z 

Zl 

o 

8 

2 
D 

o 

s 

2 

7 

o 

s 

2 
7 

o 

8 

z 

3 

o 

8 

z 

3 

o 

Z 

3 

8 

z 

3 

s 

z 

3 

7 

2 

3 

2 
3 

8 
S 

2 

3 

8 
S 
z 

3 

> 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Cl      i 

rr        o: 
<       O 
Q        O 
2         U 

1 

I 

I 

I 

I 

ï 

ï 

o 
9 

c 

3 
-? 

2 

1 

1 

1 

t 

. 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

i 

, 

1 

E 

^ 

1 

b 

t- 
o 
9 
c 

3 

Ë 
o 
ui 

■a 
o 

« 

0. 

en 

c 

o 

c 
o 

s 

Q. 

T3 

C 

ô 

z 

1 

c 

z 

■o 

2 

< 

1 

o 
c 
2 

:5 
1 

2 

■o 
< 
a 

1 

z 

E 
c 

E 

"g 
? 
E 

c 

1 

z 

E 

E 

c 

c 
1 

E 

'c 

E 

'c 

i 

E 

z 

E 

D 

i 
i 

"c 

E 

c 

1 

Z 

E 

"C 

E 

c" 
z 

E 

2 

E 

c 

1 

2 

1 

"c 

E 

1 

c" 

f 

z 

1 

c" 
2 

C 

i 

c 
c 

t 

z 

i 

*c 

1 

"E 
c 

& 

s 

z 

c 
S 

1 

1 

Z 

-c 
"1 

1 

'c 
c 

s. 

z 

c 
1 

S 
c 

1 

2 

c 

c 

5 
c 

i 

z 

1 

C 

i 

2 

"1 
iz" 

1 

Z 

1 

c" 

1 

z 

1 

c" 

1 

z 

I 
I 
I 


i  I 
§•  Ê 

0)         < 


$  ^ 


a. 

1 
o 

5 

5 

5 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

< 

1-      z 
d       UJ 

5    5 

^  i 

i  i 

O 

8 

o 

o 

i 

o 

o 

s 

o 

o 
o 

8 

o 

O 

o 

S 

o 
o 

8 

o 
o 

O 

i 

o 

O 

o 

i 

o 

g 

o 
o 

o 

i 

03 

■^ 

o 
o 

o 

o 

o 

S 

s 

§ 

O 

o 

8 
8 

o 

8 

O 
O 

o 

s 

o 
o 

o 

o 
o 

u 

< 

o 

5 

g 

5 

5 

5 

s 

g 

g 

g 

g 

s 

•r      z 
d       lU 

i 

O 

o 
o 
o 

o 

§ 

o 

i 

6 

§ 

o 
o 

8 

o 
6 

8 

o 

o 

8 

o 

6 

o 

o 

o 

s 

o 
o 

o 

s 

o 
o 

s 

^- 

o 

o 

o 

i 

CD 

o 

S 

1 

o 

o 

s 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

8 

O 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

i 

o 

5 

5 

5 

5 

g 

t- 

g 

1 

K 

< 
5   ë 

1    â 

o 

o 
o 
o 

g 

O 

o 
o 

8 

o 
o 

8 

o 

O 

8 

O 
O 

8 

o 
o 

o 

g 

o 

1 

8 

r- 

CO 

S 

<9 

s 

o 

OO 

8 
8 

6 

o 

o 
o 
b 

s 
s 

b 

s 

o 

g 

o 

o 

o 
o 
d 

LU 

«      o 

§ 

z 
3 

s 

2 
3 

o 
o 

^ 

i 

8 
z 

8 

z 

3 

8 

° 

z 

D 

8 

^ 

z 

3 

o 

O 

z 

3 
t 

2 

o 

o 

s 

2 
3 

o 

s 

2 
3 

S 
z 

3 

8 

° 

z 

3 

o 

2 
3 

2 
3 

2 

3 

8 
z 

3 
1^ 

8 
S 

2 
3 

o 

s 

z 

3 

z 

3 

o 
z 

3 
-7 

8 
z 

3 

8 

^ 

z 

3 

Z 

> 

g         UJ 
2         i 

m      < 

^ 

^ 

l 

03 

m 

<      O 

Q      O 

?      < 

1 
è 

1 
1 

c 

1 

o 

c 
f 

S 
o 

c 

i 
s 

o 

c 
O 

1 

a 
O 

o 
o 

c 

3 
■? 

3 

1 

1 

^ 

3 

^ 

3 

^ 

D 

^ 

, 

, 

1 

1 

1 

E 

=? 
? 

1 

o 

1- 

o 
c 

3 
-? 

ë 

o 

1^ 

■a 
o 

« 

0. 
Ol 

c 

o 

c 
o 

S 

i 

0. 

c 

1 

2 

C 

t 

2 

1 

c 
c" 

i 

2 

l 

% 

o 

l 

1 

■5. 

X 
a. 

X 
a. 

X 
a. 

i 

i 

X 
a. 

X 

Cl 

1 

a 

1 

Oh 

i 

1 

1 
1 

1 

a 

a 

a 

1 

Q. 

1 
a 

1 

a 

a 

1 

1 
1 

i 

a 

1 

0. 

1 
1 

1 

a 

1 

Cl 

1 

2 

Cl 

1 

^5  s 


I 

I 
I 


i  « 


5     ^ 


&•     S 

E 
E 


o: 
o 

S 

S 

5 

s 

5 

5 

? 

5 

S 

5 

s 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

< 

1-        2 

<     S 

1  1 

g 
g 

" 

o 

S 

o 

"" 

o 

S 

" 

•" 

o 

8 

o 

o 

g 

8 
8 

O 

O 

s 

o 
o 

O 

O 

O 

8 
S 

O 

s 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

8 

o 

o 

8 
8 
g 

o 

g 

O 

8 

O 

g 

g 

o 

8 

O 

g 

o 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

< 

i  5 
<  1- 

§ 
s 

S 

s 

o 

§ 

o 

g 

O 

8 

O 

" 

h- 

8 
8 

8 
S 
S 

O 

8 

O 
O 

o 

8 

O 

1 

o 

o 

8 

O 

o 

1 
g 

o 

8 

O 

o 

g 

S 

O 

o 

g 

8 
8 
g 

o 

i 

o 

O 

g 

o 

g 

o 

g 

O 

8 

O 

g 

O 

8 

O 

g 

O 

s 

o 

g 

a: 

< 
o 

t- 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

< 

<         (0 

"" 

8 

8 

O 

8 

O 

O 

o 

o 

8 

o 

8 
8 

O 

O 
O 

O 

8 

O 

b 

8 

O 

o 

g 

8 
S 
S 

8 
8 

o 

o 

8 

O 

o 

g 

g 

8 
8 

O 

o 

8 
g 

8 
8 
g 

O 

s 

o 

g 

O 

g 

o 
o 

8 

d 

Q.        m 

1    5 

8 

° 
z 

§ 

o 
z 

D 

o 
2 

8 

° 
z 

8 

^ 
z 

o 
g 

z 

3 

8 

o 

z 

8 

° 

z 

3 

8 
S 

2 

o 

8 

z 

o 

s 

z 
3 

O 

O 

s 

2 

3 

z 

8 

S 
z 

3 

O 

8 

z 

3 

o 

8 

2 

8 

° 

z 
3 

O 

8 

z 

D 

o 

8 

z 

g 

z 

8 
S 

2 
3 

z 
3 

o 

S 

z 

HI 

> 

§     o 

2       g 
w      < 

o 

S 

o 

S 

8 

o 

o 

8 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

8 

g    8 

Z         UJ 
l/l       o 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

% 

X 

î 

c 

3 

2 
3 

1 

, 

, 

_, 

_, 

t 

t 

1 

1 

c 

t 

t 

.^ 

I 

1 

i 

1 

t 

C 

b 

K- 
o 
S" 
c 

3 

Ë 
o 
u. 

■D 
C 

o. 

tj 

Ç 

c 

"c 
o 

s 

a 

: 

c 
c 

E 
a 

1 
a 

1 

c 
a 

1 

a. 

1 
C 

J 
1      ^ 

! 
c 

1 

c 

a 

1 

c 

d 

c 

1 

c 

1 

Ê 

a 

£ 

s 

i 

a. 

1 
1 

1 
S. 

a 

1 

1 

1 

1 
à 

1 

a. 

i|ï 


I 


I    a   -? 


±    E 


5     ^ 


...      Q- 

t    £ 
E      £ 


o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

<V 

+ 

«? 

•? 

_. 

rj 

(M 

< 

|-j       z 

<     K 

o      O 

1  i 

g 
S 

§ 
S 
g 

o 

o 

8 

o 
o 

o 

O 

o 

s 

O 

o 

o 

s 

o 
o 

o 
o 

o 

g 

o 
o 

O 

g 

O 

6 

g 

o 
d 

O 

O 

^^ 

8 

O 

8 
8 

o 

o 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

O 

O 
O 

o 

i 

o 

8 

o 

a: 

< 
O 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

S 

- 

es, 

o 

°? 

-. 

es, 

-. 

< 

|3      z 

<   1- 
1   Ï? 

§ 
§ 

O 

§ 

o 

s 

S 

s 

8 
8 

d 

o 
6 

O 

o 

i 

o 

o 

s 

o 
o 

o 

o 

o 

§ 

d 

o 
o 

o 

8 

1^ 

h^ 

8 

8 

8 

8 
8 

8 
8 

o 

8 
8 

O 

8 
8 

8 
8 

" 

o 

i 

O 

o 

" 

s 

g 

§ 

S 

§ 

$ 

5 

5 

s 

g 

^ 

+ 

r. 

«? 

^ 

'y 

< 

i  i 
<  1- 

(J       z 

i       ^ 
<      œ 

o 

§ 

o 

s 

o 

g 
g 

S5 

o 
6 

o 
o 

S 

o 

o 

s 

o 
d 

o 

g 

o 
d 

o 
d 

8 

8 

r^ 

8 
8 

8 
8 

*" 

8 
8 

8 
8 

8 
S 

s 

i 

8 

CO 

UJ 

o 

8 

2 

s 
° 

z 
3 

z 

D 

O 

8 

z 

13 
7 

1 

z 

D 

o 

s 

z 

o 
o 

z 

3 

8 

z 

=) 

8 

° 
z 

8 

2 

D 

8 

z 

D 

8 

° 
z 

13 

z 

3 

o 

8 

z 

O 

S 

z 

3 

o 
z 

o 
z 

3 

o 
o 

o 

z 

3 

8 

° 
z 

8 

z 

3 

8 
z 

3 
-? 

z 

3 
■? 

8 

° 
z 

3 

8 

° 

z 

3 

> 

i  ! 
^  1 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

Z         UJ 
V)         (J 

î 

î 

I 

X 

1 

I 

I 

z 

1 

1 

1 

1 

% 

D 

3 

i 

3 

1 

t 

3 

Ë 
8 

1 

1 

1 

D 

1 

3 

1 

1 

1 

IT 
UJ 

1 
Q. 

G 

1 

1 

i 

G 

I 

">■ 

CL 

i 

à 

c 

Œ 

i 

Q. 

T3 
I 

a 

1 

1 

m 

I 

CL 

E 

I 
a. 

1 
5 

c 

"c 

1 

i 

1 

£ 

C 
CO 

E 

3 

5 

E 

1 

E 

D 

î 

1 

> 

1 

> 

<7i 

c" 

Is' 


I- 
I 


5     t 


•=      o 


1       1 


ce 

UJ 

O 

+ 

^ 

^ 

^ 

^ 

o 
9 

o 
9 

s 

5 

i 

5 

s 

5 

5 

< 

1-       z 

^        X 

«     o 

1  1 

o 

i 

o 
o 

o 

o 

S 

■* 

o 
o 

8 
8 

o 

o 

8 

o 

o 

8 
8 

o 

8 
8 

O 

S 

ô 
o 

o 

o 

o 

8 

o 

o 

O 

g 

o 

8 

O 
O 

O 
O 

g 

O 

8 
8 
g 

8 
8 
g 

S 

8 

O 

' 

8 
S 

8 
8 
g 

O 
O 

o 

(O 

i 

8 

s 

T 

^ 

^ 

^ 

- 

9 

o 
9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

<  a: 
o      c 

<  h- 
z      « 

" 

8 
S 

8 

S 

o 

o 

8 

o 
o 

8 

s 

o 

8 
8 

o 

O 

8 

O 

O 

S 

8 

O 
O 

o 
o 

O 

8 

o 

o 

o 

O 

§ 

O 

O 
O 

O 

8 

O 
O 

O 

8 

O 

g 

h- 

8 
S 

03 

8 
8 

8 
g 

8 

o 

8 

O 
O 

te 

< 
a 

^ 

^ 

_. 

^ 

^ 

o 
9 

5 

5 

s 

g 

5 

5 

< 

^    Si 
5    â 

o 

i 

O 

8 

O 

O 
O 

o 

8 

o 

o 

s 
s 

o 

8 
8 

O 

o 

s 

o 
o 

o 

8 

o 
o 

S 

o 
o 

8 
8 

8 
8 
g 

8 
8 
g 

8 
8 
g 

8 
S 
g 

O 

8 

O 

O 

8 

O 

O 

8 

p 

O 

8 

O 

CO 

8 

O 

8 

3 

8 

° 
z 

D 

8 

2 

s 

^ 

z 

g 

z 

3 

o 

8 

z 

3 

O 

g 

z 

8 

° 

z 

o 

2 
3 

i 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

O 

S 

z 

3 

O 

8 

z 

3 

O 

8 

z 

3 

O 

8 

z 

3 

8 

° 
z 

3 

Z 

D 

o 

s 

2 
3 

■? 

8 

2 

3 

O 
3 

O 

8 

2 
3 

o 

8 

z 

3 

8 

° 
z 

3 

8 

z 

3 

lli 
> 

g         UJ 

«      < 

o 

8 

O 

o 

8 

O 

o 

1 

8 

o 
o 

o 
o 

8 

o 

8 

o 

8 
8 

. 

<     o 

Q        o 
z       ai 

CO        u 

X 

X 

I 

î 

£ 
I 

I 

o 
9 

c 

3 

z 

3 

. 

^ 
E 

3 

t 

1 

^ 

D 

d 

: 

t 

1 

1 

t 

t 

t 

1 

1 

1 

1 

ï 

t 

b 

1- 
o 
9 

c 

3 

2 

Ë 
o 

LL. 

T3 
O 

ai 
Q. 

O 

ç 

c 

c 
o 

s 

tr 
u. 
< 
a 

T 

: 

i 

c 

1 
1 

c 

1 

I? 

(Â 

en 

1     <? 

1 

1 

1 

1 

1 

in 

1 

1 

E 

3 

E 

3 

1 

E 

3 

1 

E 

Z 

1 

E 

Z 

E 

3 

1 

II 


â.'J 


L 


5     S. 


re 

E 

E 


g 

Si 

£ 

2 

(S 

S 

? 

5 

g 

5 

5 

g 

g 

< 

1-       z 

[S    fc? 

1  i 

g 

o 

O 
O 

8 
S 

o 

S 

o 

s 

1 

8 
8 

o 

8 

o 

8 
8 

i 

s 

8 

o 

O 

8 
8 

o 
o 

o 

o 

O 

o 

S 

O 

o 

o 
o 

O 
O 

o 
o 

o 

o 
o 

s 

eo 

O 

8 
S 

0 

8 
S 

o 

03 

o: 
O 

i 

2 

2 

r^ 

3 

- 

3 

5 

5 

5 

5 

g 

g 

"    5 
s   g 

<  1- 

z       « 

<  - 

O 

8 

o 

8 

O 

o 

8 

O 
h- 
h- 

o 

8 

O 

1 

o 

§ 

o 

s 

8 
8 

O 

8 

O 

o 

8 
8 

d 

8 
8 

O 

g 

o 
o 

o 

o 

o 

O 

S 

o 

o 

o 

S 

O 

d 

o 
6 

s 

o 

o 

s 

O 

S 

o 

o 

h" 
CO 

8 
S 

8 

93 

«3 

il 
g 

? 

? 

S 

ï 

s 

5 

$ 

g 

5 

1- 
< 

lu        2 

<  K 

O         2 

^  i 

<  m 

8 

s 

o 
o 

S 

i 

8 
8 

§ 

8 

CO 

s 

8 

O 

8 

q 

8 
S 

§ 

8 

CD 

O 

8 

q 

1 

o 

i 

o 

O 

S 

o 
o 

o 

i 

o 

d 

o 
o 

o 
o 

§ 
s 

O 

8 

8 
S 

S 
S 

«o 

8 

i 

o 

s 

z 

3 

o 

8 

z 

O 

S 

z 

13 

i 

z 

2 

o 
o 

s 

z 
3 

s 

z 

O 
o 

O 

Z 
3 

8 

Z 

s 

z 

s 
° 

z 

o 

s 

2 
3 

i 

z 

o 

8 

° 

z 

3 

o 
z 

D 

o 

s 

2 
3 

8 
° 

2 

O 

S 

2 
3 

S 

2 

3 

8 
S 

2 
D 

i 

z 

Z 

> 

g       m 
<       Q 

O 

8 

Q        > 

5        g 
O       O 

1 
< 

1 
1 

1 

< 

1 
1 

1 

1 
1 

o 
o 

c 

1^ 

z 

_j 

1 

1 

_, 

1 

^ 

D 

1 

c 

3 

D 

B 

O 

^ 

^ 

^ 

D 

1 

2 

î 

t 

1 

1 

1 

O 

(- 
o 
9 
c 

3 
-? 

Ë 
o 
1^ 

■o 
o 

D. 

a 
ç 

ç 

c 
c 

s 

1              a 

h 

: 
c 

c 

X 

1 

Q 

1 

; 

1 

o 

u- 

i 

c 

i 
1/ 

E 

E 

1 

E 

E 
5 

E 

E 

1 

§ 

5 

S 
1      5 

■      1 

u- 

ï 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 
1 

?  s 


§5» 


I 
I 
i 
I 
I 
i 


E 

n 
Oi 
O 

c 

a. 

•^ 

< 

a 

? 

3 

3 

01 

ra 

•s 

•<i 

CJl 

c 

< 

o 

(^ 

o 

F 

E 

ce 
il 

B 

5 

s 

5 

5 

5 

S 

5 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

o 
9 

o 
9 

2 

9 

; 

9 

9 

9 

9 

S 

5 

< 

(-       z 

^    5 

^  i 
i  1 

8 
8 

o 

s 

o 
o 

S 

o 
o 

O 

O 

8 

q 

S 

b 

O 

S 

o 
o 

o 

1 

8 
8 

O 

o 

o 

g 

O 

o 

o 

8 
S 

b 

8 

O 

O 

o 

s 

o 

O 

s 

o 

8 

(C 

o 

§ 

b 

CE 
UJ 

1 
3 
O 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

-• 

- 

- 

^ 

- 

o 
9 

o 
9 

9 

9 

T 

^ 

2 

2 

2 

$ 

5 

< 

►3      z 

ii 

<  (T 

O        O 

f    2 

<  1- 

O 
O 
O 

m 

o 
o 

s 

o 
o 

8 
S 

o 

o 
o 

o 

S 

o 
o 

8 

o 
o 

§ 

o 
o 

8 
S 

o 

O 

o 

o 
o 

o 
o 

8 
8 

o 

8 

O 

O 

o 

o 

S 

o 

8 

O 

s 

8 

8 
S 

o 

o 

o 
b 

lZ 

o 

g 

5 

5 

5 

5 

§ 

-• 

- 

- 

^ 

V 

o 
9 

2 

9 

CD 

9 

T 

2 

2 

5 

5 

< 

5  i 

z       < 

<         CD 

§ 

s 

o 
b 

o 
6 

8 

o 
o 

g 

O 

o 

b 

o 

8 
8 

o 

o 

8 

O 

o 

o 

8 

o 
o 

o 

8 
8 

O 

o 
o 

o 

8 
S 

o 

° 

S 

8 

8 

S 

Cl 

o 

8 

o 
o 

5?       ai 
1       5 

o 

§ 

z 

3 

o 

8 
z 

1 
z 

3 

s 

o 

z 

3 

8 
z 

3 

o 

8 
z 

3 

8 

° 
z 

3 

o 

8 

z 

3 

z 

3 

8 

° 
z 

3 

o 

s 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

§ 

z 

3 

8 

° 
z 

3 

o 

s 

z 

3 
j7 

8 

° 

z 

3 

8 
S 
z 

3 

7 

o 

s 

z 

3 
rn 

8 

a 

z 

3 

O 

o 

8 
S 
z 

3 

5 

O 

S 
z 

3 

o 

s 

z 

3 

o 
z 

3 

CO 

> 

en        < 

o 

CO 

1    8 

CO        o 

1 
1 

c 

3 
-? 

2 

^ 

B 

^ 

^ 

^ 

13 

^ 

3 

^ 

1 

ç 

1 

^ 

3 

D 

1 

i 

3 

: 

: 

S 

^ 

1 

b 

1- 

c 

3 

2 

Ë 
o 

U- 
T3 
Ç 

O 
0. 

o 
c 

Ç 

c 

0 

s 

C 

( 
0 

5     ■ 

j 

1  : 

?    i 

; 

:      : 
1     '■ 

J 

■ 
1      ; 

i        î 

1      : 

j  ■ 

':       : 

ï 

: 

1        ■ 

:         £ 

:          i 

: 
5 

E 

i    ; 

i 

£ 

h 

£ 

i 

E 

i 

9 

i 

1 

"ï  ^  s 
l?5 


L 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 


5     %. 


O 

5 

5 

S 

5 

5 

2 

S 

5 

5 

5 

g 

5 

$ 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

< 

(-        z 

«      o 

i  i 

o 

O 

o 

O 

S 

o 
o 

s 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

o 
o 

§ 

o 
o 

o 
o 

§ 

o 

o 

O 

S 

o 
o 

O 

s 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

S 

o 
o 

° 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

g 

o 

o 

o 

g 

o 
o 

o 

8 

o 

g 

O 

U- 

5 

5 

5 

g 

5 

5 

5 

i 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

< 

It      z 

!i 

<  a: 

t      2 

<  t 

S 

o 
d 

o 

s 

o 
o 

o 

o 

§ 

o 
o 

o 

O 

O 

O 
O 

o 

i 

o 
o 

s 
s 

o 

S 

o 

CD 

o 
d 

o 
o 

o 
o 

s 

o 

o 

o 
o 

o 

s 

o 

o 

o 

g 

o 
o 

o 

g 

o 
d 

o 

g 

o 
o 

o 

8 

o 

s 

o 

o 

O 

s 

o 

1 

a: 

UJ 

i 

o 

5 

s 

5 

5 

? 

§ 

3 

5 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

§ 

< 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

s 

o 
o 

O 

i 

o 

O 

s 

o 
o 

d 

i 

o 
o 

o 

s 

o 
6 

O 

s 

o 
6 

o 

s 

o 

o 

o 

i 

p 

o 
o 

o 
o 

§ 

o 
o 

s 

o 
o 

8 
8 

s 

8 

g 

8 
g 

O 

8 
8 

8 
g 

Q.         UJ 
to        Q 

s 

o 

z 

3 

8 
^ 
z 

3 

o 

o 

a 

z 

3 

s 

z 

3 

o 

g 

z 

o 
z 

3 

o 

s 

z 

3 

8 

z 

3 

s 
s 

z 
7 

o 

s 

z 

o 

8 

z 

3 

o 

8 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

o 
o 
o 

z 

8 

° 

z 

3 

o 

g 

z 

3 

8 

o 
z 

3 

8 

^ 

z 

3 

8 

^ 

z 

3 

8 

z 

3 

z 

3 

z 

3 

> 

1      5 

9    o 

<       Q 

1-         z 

to       < 

o 
o 

8 

S 

8 

g 

o     o 

Z         UJ 

I 

I 

X 

1 

S 
I 

o 
c 

3 
-? 

r- 

z 
3 

1 

1- 

1 

1 

S 

^ 

3 

1 

1 

1 

D 

1 

^ 

D 

^ 

D 

1 

1 

t 

1 

1 

^ 

a 

b 

t- 
o 
o 
c 

3 

s 

o 
ul 

■a 
o 

a. 

o 

c 

1 

c 
o 

s 

c 
: 

Ô 

£ 

Ô 

: 
ô 

î 

z 

1 
z 

1 

1 

1 

c 

1 

2 
"^ 

c 

1 

I 

z 
a 

2 

C 

s 

1 

z 

1 
o 

z 

c 

1 

1 

z 
a 

c 

1 

1 

c 

î 
1 

ï 

c 

1 

1 

c 

1 

r 

î 

1 

z 

5 

z 

1 

1 

c 

2 

1 

1 

3 
S 

1 
1 

■C 

2 

ï 
2 

1 

i 

■c 

1 

i 

S 
2 

1 

1?* 


I 


i 

I 
I 


5     ^ 


o 

O 

9 

O 

9 

o 
9 

o 
9 

o 
9 

g 
9 

9 

o 
9 

o 
9 

9 

o 
9 

o 
9 

9 

00 

o 
9 

9 

< 

1-   z 
1    i 

8 

S 

8 

O 

i 

o 

O 

o 

s 

o 

O 

8 

O 

8 

O 

i 

o 

o 

o 

8 

d 

o 

o 

s 

o 

8 

s 

o 

8 

s 

d 

S 

o 

8 

O 

S 

O 

8 
o 

9 

o 

S 

9 

8 
d 

8 

O 

o 
o 
œ 

o 

o 

s 

o 

o 
o 

o 

CO 

UJ 

u. 

D 

o 

o 
9 

o 

9 

o 
9 

9 

o 
9 

9 

9 

o 
9 

o 
9 

S 
9 

CO 

o 
9 

O 

9 

o 
9 

9 

9 

< 

i  i 

1    2 

g 

O 

o 

§ 

o 

o 

o 

s 

s 

o 

§ 

O 

O 

o 

8 

d 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

s 

o 

o 
o 

o 

g 

o 

o 
o 

o 

o 

s 

o 

g 
o 

8 

o 
o 

o 

S 

o 
9 

I 
6 

o 

o 

o 

S 

< 

o 

o 

2 

o 
9 

9 

9 

o 
9 

2 

s 

9 

o 
9 

9 

9 

to 
o 

9 

+ 

o 
9 

9 

5 

It   Z 
=   I 

<  10 

z   < 

<  [D 

o 

8 

q 

s 

6 

o 

s 

d 

o 

o 

o 

g 
s 

s 

o 

s 
s 

d 

8 
S 

O 

6 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

s 

o 

o 

o 

o 

1 

d 

o 
o 

o 
o 

O 

d 

S 
d 

o 

1 

o 

o 

s 

o 

o> 

Q.    m 

1    S 

«   Q 

8 

2 

8 
° 

2 

s 
° 

z 

D 

o 

o 

s 

2 

3 

o 

z 

3 

o 

8 

z 

D 

8 

° 

z 

Z3 

o 

s 

z 

3 

o 

8 

z 

D 
r- 

O 

8 

2 

3 

8 
° 

2 

3 

1 

2 
3 

g 

2 

3 

8 

° 

z 

3 

8 

° 

z 

3 

2 

o 

8 

2 
3 

8 

° 

z 

3 

o 

g 

z 

3 

Z 

3 

8 

° 

z 

3 

o 

o 

8 

z 

3 

o 

8 

2 

3 

HI 

s   5 
2    ê 

w   < 

8 

8 

8 

S 

8 

8 

O 
O 

O 

8 

o 

i  § 

f 

T 

— 1 
1 

T 

1 

I 

1 
f 

f 

T 

I 

I 

X 

I 

I 

1 

1 

X 

I 

I 

1 

o 
9 

c 

3 

2 

^ 

^ 

=) 

3 

3 

D 

3 

U- 

3 

13 

^ 

^ 

D 

ç 

^ 

^ 

D 

1 

t 

S 

1 

3 

t 

1 

i 

b 

1- 
o 
o 
c 

-? 

Ë 
o 
li- 

T3 
O 

Q. 

a 
c 

c 

c 
o 

s 

: 

c 
c 

] 

1 

T 

£ 

1 

i 

1 

T 

2 

] 

i 

1 

Ê 

g 
i 

E 

E 

t 

E 

i 

1 

3 

B 
1 

> 

E 

z 

> 

E 
3 

1 

> 

E 

.2 

> 

Ê 

Z 

1 

> 

> 

> 

■é 

I  s  I 


I 
I 
I 
I 
I 


5     ^ 


E 
E 


a. 

< 
o 

9 

OO 

2 

_ 

T 

9 

" 

< 

I-         Z 

_|         lij 
2         I 

1      1 

S 

O 

§ 
§ 

12 

<o 

i 

g 
g 

(E 

UJ 

i 

o 

^ 

- 

^ 

CVi 

9 

9 

< 

i  i 

<  c 

O         O 

^    2 

<  - 

8 

g 
° 

"t 

r- 

o 

§ 

a: 

UJ 

g 

(D 

9 

9 

T 

r 

eo 

< 

ill      o 

<  1- 

0  z 

1  ^ 

<  œ 

o 

i 

o 

i 

O 

i 

O 

§ 

O 

O 

s 

0.          m 

i   s 

CO        o 

o 
o 
o 

z 

o 

i 

z 

o 

g 

z 

O 

g 

z 
3 

z 

2 

8 

° 
z 

■D 

i 

et        i" 

;?     œ 

°       O 
<        D 
1-        z 
in       < 

g 

g 

g 

g 
S 

8 

o 

8 

?        g 
Q        O 

Z        lu 

V)       u 

1 
1 

1 
< 

1 
1 

1 

< 

1 
1 

1 
1 

o 
9 
c 

3 

z 

1 

3 

: 

t 

1 

1 

b 

1- 
o 
o 
c 

3 

E 
o 

IL 

■a 
o 

ai 
Q. 

C 
Ç 

c 

c 
c 

s 

Il                    C 

î 

i    i 

i        t 

^ 

i 

i    ^ 

L 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

$ 

5 

5 

5 

< 

m 

s: 

i  8 

<      cr 

o 

s 

o 
o 

o 
o 

§ 
o 
o 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

o 
o 

o 
o 

° 

o 

O 

O 
O 

o 

O 

S 

o 

O 

§ 

o 

o 

o 

O 

O 

O 

o 

O 

g 

o 

o 

8 

o 

° 

8 

O 

o: 
o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

< 

a. 
< 

<    y 

2        t 

<      :i 

o 
6 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

O 
O 

O 

o 
o 
o 

o 

b 

o 

o 

§ 

o 

O 
O 
O 

o 

O 
O 

o 

o 

b 

d 

o 
o 
o 

o 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

< 
o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

s 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

!  § 

<     a: 
o      > 

o 
o 

6 

i 

o 

o 
o 

o 

s 

6 

o 
o 

o 
6 

o 

o 
6 

o 

o 

b 

O 
O 

b 

8 

O 

b 

o 
o 
o 

b 

o 
o 
o 

b 

o 

d 

o 
o 
o 

b 

g 

o 
b 

d 

O 

o 
o 

o 

O 

o 

b 

8 

o 

d 

O 
O 

b 

o 
o 

< 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

> 
r 

3 
O 

<  gl 

<  œ 

^  i 
1  1 

Ô 

o 
o 
o 

Ô 

o 

o 

o 

Ô 

o 
o 

Ô 

o 

6 

Ô 

o 
o 

Ô 

o 
o 
b 

o 

o 

s 

o 

6 

b 

§ 

o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

® 

o 

o 

o 
o 
o 

d 

O 

g 

b 

1 

o 

® 

O 
O 

O 

o 
o 
o 

o 

d 

o 

Q. 

S 
c 

z 
= 

s 

1 

z 

c 
c 

g 

o 
2 

§ 

2 

2 

o 
o 

c 

2 

2 

z 

c 

o 
o 
o 

Z 
b 

o 

8 

2 

z 

z 

c 

s 

2 
3 

o 
o 

c 

2 

z 

z 

z 

2 
g 

i 

6 

§ 

2 

z 

2 

o 
o 
o 

z 

2 

z 

2 

o 

o 
o 

z 

o 

c 
o 

s 

_>* 

Q. 

a 

3 

in 

> 

<       â 

agram 
nate  Water 
17-Jun-OO 

g    8 

2        UJ 

2    5 

Ontario  Drinking  Water  Surveillance  Pr 
Summary  of  Analytical  Results  for  Alter 
UnnUnrinn  PorlnH  Frnm?  09-Jun-OO  To: 

1 

1 

1 

Î 

1 

s 

1 

:r 

s; 

? 

1 

'       1 

,      1 

1 

î 

■a 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

n              c 

! 

■  = 

- 

»     « 

5 

1 

5 

3        ' 

\ 

5 

i 

3 

' 

; 

i     ; 

: 

i     ' 

: 

5    ; 

)      1 

1      '\ 

s 

1 

] 

j 

1 
i 

i 

l 
1 

J 

i 

J 

\ 

\ 

c 

1 

c 

1 

1 

I 

I 

SS  8 
-  J- 


I 

I 
I 

I 


(£ 

— 





— 

1 

r 

£ 

i 

s 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

? 

5 

2 

5 

5 

5 

5 

2 

o 

JJ 

JJ 

IJ 

y 

^ 

y 

V 

V 

V 

0 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

< 

~i 

~i 

~§ 

"1 

~1 

~i 

Ô 

~i 

~| 

"^ 

ô 

s 

~1 

~i 

~i 

~i 

~1 

S 

S 

8 

§ 

s 

0 

0 

8 

0 
0 
0 

g 

g 

g 

g 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

i 

b 

b 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

b 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a: 

< 

o 

CÎ 

^ 

2 

< 

O 

z 

o 

< 

g 

a 

^ 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

_o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

v_ 

V 

V 

V 

v_ 

v_ 

v_ 

V 

v_ 

v_ 

v_ 

V 

v_ 

V 

V 

< 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

~i 

~1 

8 

8 

i 

a 

o 
o 

i 

o 

8 

0 
0 

8 

i 

0 

§ 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

8 

0 

0 
0 
0 

8 

0 

0 

§ 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

D 

° 

o 

o 

° 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

° 

° 

0 

° 

0 

0 

b 

0 

b 

0 

° 

0 

0 

0 

0 

(£ 

< 

u 

2 

t 

X 

< 

O 

z 

< 

q: 

£ 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

f 

? 

5 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

y 

v_ 

,,,  V, 

"^ 

v_ 

< 

"~i 

~i 

~~i 

~i 

~i 

"^ 

o 

"I 

"i 

"1 

S 

s 

8 

i 

S 

0 

0 
0 

S 

0 

1 

0 
0 
0 

§ 

1 

i 

§ 

§ 

0 
0 
0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

p 

0 

P 

3 

2 

o 

o 

o 

o 

o 

d 

° 

o 

o 

^ 

b 

o 

o 

o 

*^ 

0 

b 

° 

b 

d 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CE 

o 

< 

O 

^ 

tr 

Q 

2 

< 

3 

< 

^ 

K 

Î 

O 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

s 

5 

s 

5 

5 

JJ 

]J 

J) 

y 

" 

JJ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

V 

v_ 

v_ 

^V 

< 

~~i 

~i 

"T 

~i 

~i 

~g 

~i 

~i 

~~l 

o 

~I 

"~i 

~~i 

~~i 

~l 

0 
0 

Ô 

S 

§ 

g 

0 

0 
0 

g 

1 

8 

0 

0 
0 
0 

0 

8 

§ 

ô! 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

^ 

0. 

Q 

b 

b 

o 

o 

b 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

b 

0 

b 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

D 

iL 

IT 

a 

D 

< 

(T 

> 

CJ 

*~ 

r 

^ 

m 

3 

o 

< 

2 

o 

2 
< 

< 

0 

41 

a. 

~i 

~i 

~i 

~i 

~1 

~i 

o 

o 

~i 

~i 

o 
o 
o 

~l 

"1 

~ï 

~ï 

0 

0 
0 
0 

1 

~ï 

8 

0 

0 
0 
0 

~~i 

i 

0 
0 
0 

1 

s 

i 

£ 

ÏÏ 

2 

2 

2 

z 

2 

2 

z 

z 

2 

z 

2 

z 

-; 

z 

z 

Z 

2 

2 

Z 

Z 

z 

z 

z 

Z 

z 

2 

z 

n 

2 

K 

3 

3 

3 

3 

^ 

3 

3 

D 

D 

D 

D 

o 

D 

D 

3 

D 

D 

3 

D 

3 

Z> 

D 

Zi 

^ 

T 

o> 

< 

< 

V 

Ô 

Ç 

« 

Q 

0 

o 











> 

c 

o 

tn 

s 

o 
a: 
< 

O 

Q. 

a 

2 
< 

o 

Q. 

Q 

3 

2 

tf) 

< 

n 

O 
O 

D 

> 

E     S 

c 

3 

1 

o 
c 

o»     ™ 

r^ 

< 

< 

o       = 

b 

(_ 

i      i! 



' 







' 

S     < 

o 

B        £ 

o 

c 

1  1 

,5    « 

3 

2 

o 

2 

1 

=e 

1 

_^ 

J 

1 

^ 

^ 

3 

1 

s 

1 

î 

1 

z 

^ 

3 

1 

1 

1 

3 

ï 

^ 

3 

A 

1 

J: 

1 







CO       (^ 

Ë 

o        « 

o 

ra       *J 

L^ 

5     Ç, 

■a 

O)       ™ 

o 

1  5 

Q        2- 
o       re 

Ol 

c 

c 

c 

c 

c 

£ 

c 

1 

C 

1 

^ 

1 

I 

£ 

c 

C 

1 

C 

C 

1 

1 

c 

1 

c 

C 

1 

a 

Ç 

IT 

1 

1 

f 

1 
a 

i 

5 

1 

1 

o 

1 

1 

1 

1 
o 

i 

c 

S 

1 
5 

1 

5 

1 

1 

5 

1 

l 

1 

1 

1 

l 

1 

î 

1 

i     E 

S 

: 

1 

S 

t 

€ 

1 

§ 

1 

r 

6 

^ 

1 

î 

i 

f 

1 

x: 

y 

i 

B 

£ 

i 

2 

£ 

h 

£ 

£ 

£ 

2      E 

c 

< 
c 

•^ 

T 

■< 

■t 

■^ 

i 

^ 

2 

^ 

"C 

■9 

T 

■i 

7 

X 

■6 

6 

V 

■6 

■Ç 

« 

■6 

? 

■? 

=      = 

c 

o     « 

s 

ç 

J ^ 

- 

-; 

J     - 

- 

J :; 

^ 

1 z 

J z 

'1     - 

J Z 

1      - 

\ : 

1      - 

" 

1 

—^ 

Z 

— 

^^ 

—^ 

i 
I 


I 
I 
I 
i 


q: 

< 

o 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

s 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

5 

< 

< 
1  § 

O 

O 

O 

o 
o 

o 
o 

o 

O 

O 

s 

o 

o 

° 

o 

s 

o 

o 

o 

§ 

o 

o 

a 
o 

o 

8 

o 

o 

o 

° 

g 

o 

o 

o 

° 

o 

d 
o 

a 

g 

c 
o 

o 

c 
o 

c 
o 

c 
o 

b 

o 

5 

s 

s 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

s 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

< 
a: 

1  i 

<    y 

z   t 
<   :*: 

g 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

g 

c 

o 

s 

o 
o 

g 

o 

o 

o 
o 
o 

d 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

d 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

8 

c 
o 

o 
o 

o 

o 

S 

o 

5 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

3 

ï    8 

<   o: 
a   > 

1  1 

1     2 

O 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

O 
O 

O 

o 

i 

d 

o 
o 

o 

o 

o 
6 

o 

o 

8 

o 
o 

o 

d 

o 

o 
o 

d 

6 

b 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

b 

g 

o 

o 

o 

s 

o 

d 

° 

° 

° 

s 

o 
o 

o 
b 

o 
b 

o 
b 

a. 

i 

o 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

? 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

> 
r 

3 

o 
O 

«   w 

UJ   :^ 

^    i 

-j   it: 

1    < 

O 
O 

O 

o 

o 

o 

s 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
6 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

d 

d 

° 

o 
o 
o 

d 

1 

o 

o 

b 

d 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

i 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

O 

i 

o 

O 
O 

o 

o 

"â. 
S 

c 

2   hi! 
5   â 

o 
o 

ô 

z 

3 

o 
o 

z 
3 

2 

3 

z 

z 

f^ 

o 

z 
ô 

2 
Z) 

2 
13 

o 
o 

z 

3 

o 
o 
2 

i 

z 

z 

3 

2 

1 

g 

i 

ô 

g 

o 

z 

3 

o 
o 

z 

3 

o 

o 

z 

3 

o 

8 

z 

z 

3 

z 

z 

3 

o 

c 
o 

s 

Q. 

a 

3 

1/1 

ce   !iJ 
<   m 

2   § 
w   < 

ogram 
rnale  Water 
17-Jun-OO 

z   ai 

2  < 

rvelllance  P 
suits  (or  Aile 
9-Jun-OOTo 

z 

3 

1 

3 

1 

3 

^ 

3 

ô 

^ 

t 

a 

^ 

3 

1 

Bl 

3 

^ 

a 

a 

^ 

a 

^ 

1 

^ 

a 

^ 

^ 

^ 

ôi 

Ontario  Drinking  Water  Su 
Summary  of  Analytical  Re 
Monitoring  Period  From:  0 

2 

c 

1 

3 

i3 

ô 

■6 

c 
c 

1 

i 

5 

î 

C 

1 
1 

■5 

C 

i 

€ 

c 

1 

z 

c 
c 

1 

o 
■6 

c 

1 

o 

s 

■ô 

s 

2 

1 

s 

1 

•6 

c 
o 

z 

■6 

c 

1 

o 

■5 

c 

1 

5 

1 
1 

c 

i 

■6 

c 

1 

s 
z 

1 

5 

c 

1 
1 

1 
1 

1 

8 

5 

1 

5 

s 

■6 

1 

o 

1 

c 

s 

1 

■6 

1 
1 

s 

7 

1 
1 

s 
6 
« 

1 
1 

1 
■a 

1 
§ 

5 
7 

3 

a; 
s!  S 

I!; 


œ 

1 

"""] 

C 

< 

5 

5 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

o 

V 

" 

V 

V 

V 

V 

V 

" 

tî 

V 

V 

V 

C 

V 

V 

V 

V 

V 

î/ 

V 

V 

i! 

1/ 

V 

V 

V 

V 

g 

Ô 

o 

o 

g 

o" 

o 

o 

o 

o 

o 

< 

S 

§ 

5? 

s 

g 

s 

s 

o 

s 

O 

S 

s 

g 

g 

S 

s 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

O 

g 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

p 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

t 

o 

o 

O 

° 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

° 

o 

o 

° 

° 

i 

o 

o 

o 
o 

§ 

1 

8 

8 

1 

s 

a. 

< 

^ 

2 

< 

O 

2 

O 

< 

g 

œ 

f 

< 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

o 

V 

V 

0 

V 

y 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

ô 

o" 

o 

ô 

Ô 

ô" 

ô 

ô 

g 

§ 

O 

o 

8 

< 

S 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

s 

o 

o 

o 

s 

O 

o 

o 

o 

s 

g 

O 

g 

g 

g 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

D 

o 

o 

S 

° 

s 

s 

S 

s 

S 

ir 

< 

o 

z 

t 

X 

< 

o 

2 

< 

2 

c 

t 

< 
3 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

" 

y 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V  ^ 

V 

< 

~I 

~1 

~1 

s 

o 

~1 

Ô" 

~1 

~1 

o 

~i 

5" 
o 

"~i 

~i 

"1 

~i 

""i 

~1 

o 

s 

o 
o 
o 

g 

o 

O 

O 

o 

O 

o 

o 
o 

1 

1 

8 
8 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

o 

o 

6 

b 

d 

ô 

o 

o 

o 

o 

b 

o 

o 

o 

o 

b 

o 

6 

g 

g 

i 

g 

g 

g 

8 

g 

g 

2 

tfl 

m 

Ul 

tn 

in 

tn 

m 

m 

■" 

(T 

o 

o 

< 

a: 

;- 

^ 

a. 

Q 

2 

< 

3 

2 
< 

_5 

a: 

^ 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

$ 

5 

5 

5 

S 

o 

0 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"I 

~~I 

ô" 

ô 

§ 

o 

< 

^ 

§ 

S 

§ 

O 

s 

S 

O 

g 

s 

s 

S 

s 

s 

o 

s 

o 
o 

g 

o 
o 

O 

g 

g 

g 

g 

o 

s 

o 

O 

q 

o 

O 

o 

o 

o 

p 

o 

D 

O 

o 

o 

b 

O 

o 

o 

6 

■^ 

° 

o 

b 

° 

o 

o 

O 

b 

° 

s 

o 

1 

§ 

s 

i 

o 

§ 

§ 

CC 

(J 

« 

3 

< 

ir 

> 

r 

t 

œ 

3 

^ 

< 

2 

2 

< 

< 

a 

~i 

o 

I 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

§ 

1 

"1 

8 

O 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

s 

o 

i 

"1 

~ï 

i 

o 
o 
o 

~i 

""g 

o 
o 

~ï 

i 

1 

o 
o 

c 

o 

s 

S 

J 

z 

Z 

z 

Z 

z 

z 

2 

Z 

2 

2 

z 

Z 

z 

z 

2 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

2 

z 

« 

2 
< 

UJ 

Z3 

3 

3 

3 

3 

o 

3 

D 

3 

D 

Z) 

3 

3 

D 

3 

3 

R 

3 

3 

3 

3 

z> 

D 

3 

3 

^ 

Z) 

Ol 

< 

■ 

■ 

^ 

■ 

rt 

' 

• 

• 

^ 

^ 

■ 

^ 

CN 

r) 

^ 

yl, 

^ 

o> 

(^ 

^ 

fs» 

ô 

^ 

tn 

(D 

f^ 

c 

o 

o 

o 

— 

o 

UJ 

"E 

> 

o 

O 

o 

_>. 

IT 
< 

s 

Q. 

O 

o 

a. 

< 

o 

o 

g 

g 

g 

o 

g 

g 

g 

g 

i/> 

o 
o 

< 

o 

s 

S 

s 

_| 

3 

3 

g 

g 

1 

D 

>- 
a. 

g 

c 

< 

o 

3 

Q 

o 

£ 

£ 

£ 

-? 

2 

75 

n 

m 

< 

« 

OJ 

i 

S 

c 

b 

ifi 

I 

X 

X 

I 

X 

X 

X 

r 

X 

o 

, 

1 

^ 

o 

o 

o 

£ 

3 

2 

I 

^ 

"& 

Bi 

% 

^ 

% 

1 

1 

1 

^ 

^ 

1 

^ 

1 

's 

B 

^ 

o 

^ 

1 

^ 

a 

B 

^ 

^ 

^ 

3 

o 

3 

D 

D 

3 

3_ 

D 

3 

3 

3 

3 

c 

c^ 

O 

(X 

Ë 

o 

tJ 

u. 

5 

■D 

ra 

o 

m 

0) 

a> 

a» 

0) 

4» 

4» 

D 

a> 

«> 

0) 

a> 

4> 

0) 

V 

0) 

4> 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

C 

c 

C 

C 

C 

< 

a* 

£ 

S 

S 

4 

£ 

4 

* 

a 

a 

a 

►«■ 

s 

a 

a 

c 

C 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

C 

o 

cr 

tu 

OJ 

V 

V 

OJ 

<u 

S) 

^ 

n 

z 

r 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£] 

1 

t 

c 

o 

a 

C 

C 

C 

C 

o 

w 

*~ 

1 

5 

o 

Ô 

c 

s 

1 

s 

i 

l 

5 

5 

i 

c 

2 

1 

I 

^ 

1 

1 

1 

r 

i 

l 

z 

z 

1 

^ 

€ 

B 

f 

s 

fe 

S 

s 

5 

S 

s 

a 

S 

E 

"c 
o 

2 

■5 

■6 

■6 

"6 

Tp 

•^ 

TD 

■6 

^ 

1 

1 

? 

■6 

i 

•6 

■5 

j 

€ 

■g 

€ 

€ 

f 

^ 

^ 

f 

"S 

3 

< 

rS 

rS 

n 

m 

O) 

s 



a. 

^ 

^ 

- 

- 

- 

- 

^ 

^ 

^ 

^ 

:; 

- 

J ^ 

^ 

^ 

_£ 

< 

< 

< 

5 

3 

< 

< 

< 

s 


5     ^ 


(X 

o 

; 

s» 

<? 

^ 

"? 

"? 

o 

? 

? 

s 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

1    8 

<      œ 

O 

s 

S 

i 

O 

n 

s 

O 

O 

o 
o 
o 

8 

o 
o 

o 

i 

2 

SI 

O 

O 

o 
o 

O 
O 
O 

o 

O 

8 

O 

O 

8 

O 

S 

8 
8 

o 
o 

8 

O 

o 
o 

O 

o 
o 

o 

s 

O 

s 

o 
o 

8 

s 

O 

8 

O 

O 

S 

1 

S 

O 

S 

a. 

i 

a 

? 

j 

"? 

<? 

r^ 

f^ 

c. 

? 

V 

s 

5 

f 

5 

5 

5 

5 

s 

i 

< 

i 

a: 
<      1^ 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

g 

o 

i 

o 

o 

T 

O 

o 

o 
o 
o 

o 

S 

s 

s 

O 

2 

s 

8 
S 
S? 

o 

S 

O 

O 

O 
O 
O 

o 

s 

O 

o 
o 
o 

s 

s 

o 

? 

o 

^ 

«? 

r^ 

^ 

o 

s 

<? 

5 

5 

5 

S 

s 

5 

5 

s 

s 

< 

h- 

I    1 
11 

s 

o 

b 

8 

O 

o 

O 

o 
o 
o 

8 

s 

s 

o 

o 
o 
o 
o 

O 

8 

O 

o 

s; 

o 

i 

g 

o 
o 

O 

o 
o 
o 

s 

o 
o 
o 
o 

s 

8 
8 

o 

2 

1 

S 

s 

1 

O 

o 

o 
o 
o 

s 

8 

O 
O 

S 

O 

o 
o 
o 

s 

o 

o 

o 

8 

g 

i 

o 

S 

<? 

«? 

.^ 

u. 

, 

•<r 

- 

S 

5 

S 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

S 

<  ^ 

i  « 

UJ           ^ 

a:      o 

<  a 
o      >- 

i      1 

<  1- 

o 
o 

o 
o 

s 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

g 

i 

8 

§ 

o 

o 
o 
o 
p 

o 
o 
o 
o 

8 

s 

s. 

s 

s 

£ 

S 

8 

o 

o 

o 

O 
O 

o 

O 

o 
o 
o 

g 

o 

s 

i 

S 
8 

I 

8 
S 

o 

i 

z 

o 

2 
ô 

2 
=> 

z 

o 
o 

z 

3 

o 
o 
o 

Z 
■4 

z 

D 

z 

3 

8 
S 

z 

z 

z 

D 

6 

Z 
D 

z 

D 

s 

o 

z 

3 

8 

O 

z 

z 
3 

2 

3 

3 

z 

3 

o 
o 
o 

z 
6 

z 

3 

z 

3 

i 

8 

O 

Z 

O 

o 
o 

z 

3 

8 

o 

z 

3 

o 
o 
o 

z 

3 

> 

<       m 

! 

o 

o 
o 

o 

s 

s 

8 

o 

o 
o 

S 

8 

8 

8 

1 

8 

o 

8 

8 

o 
o 

c 

3 

7 

<     o 

g    2 

1/1        o 

1 

o 

c 

1 

c 

1 

1 
1 

1 

Q 

O 

1 

a 
O 

l 

o 

Q. 

o 

s 

Cl. 
O 

1 
o 

1 

1 

O 

1 
o 

1 
o 

1 

o 

i 

1 

1 

o 

1 
s 

a. 
O 

1 

Q 

O 

O 

t- 

o 
o 

c 

3 

o 

S 

o 
o 

1 

S 
ij 
t 

s 

s 

o 
u 

s 

o 

u 

S 
O 

U 

S 

u 
1 

s 

u 
u 

t 

S 

(J 

■& 

3 

^ 

3 

1 

^ 

B 

? 

1 

1 

C 

1 

'à, 

c 

c 

1 

1 

c 

o 

E 
o 

•a 
o 

Q. 
Ol 

c 

o 

c 
o 

s 

o: 

3 

< 

i 

m 
2 

ç 

< 

â 

c 
< 

c 

T3 

C 

î 
< 

î 

s 

< 

3 

1 

■c 

C 
1 

1 

< 

1 

i 

£ 

1 

1 
1 

5 

E 

C 

i 

< 

e 

D 
C 

1 

1 
< 

e 
i 

< 

1 

c 

< 

E 
c 

1 

< 

E 
c 

1 

1 

1 

l 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

II! 


f 


a: 
o 

^ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-. 

_ 

s 

o 

_. 

^ 

_ 

^ 

^ 

^ 

^ 

o 

o 

5 

5 

5 

5 

< 
a: 

i   8 

<      a 

§ 

'- 

o 

1 

s 

- 

1 

o 

° 

o 

o 

o 

° 

1 

o 

o 

"" 

o 
o 

■^ 

8 
S 

g 

o 

o 

8 
8 

O 

o 

o 
o 

8 

O 

o 

o 

o 

8 

O 

s 

O 

o 
o 

o 

^ 

^ 

^ 

_ 

_ 

^ 

- 

o 

2 

- 

- 

^ 

- 

- 

^ 

- 

2 

o 

g 

5 

s 

5 

< 

i 

< 

1  i 

<  2 

<  ^ 

■^ 

■^ 

■^ 

§ 

•^ 

O 
O 
O 
O 

o 
o 

g 

o 

o 
o 
o 
o 

° 

o 

8 
8 

o 

o 
o 

o 

s 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

Q 

o 
o 

8 

' 

o 

o 

g 

O 

o 
o 

g 

8 

O 

O 

O 

o 

8 
S 

o 
o 
o 
o 

s 

s 

o 
o 

s 

< 

^ 

_ 

_ 

„ 

^ 

^ 

^ 

9 

2 

-- 

_ 

_ 

- 

^ 

- 

^ 

o 

o 

5 

5 

5 

5 

< 

a      O 
<      tï 

F     S 

N 

1 

1 

■"- 

r* 

o 

6 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

° 

o 

8 

O 

p 

6 

"" 

"" 

o 
o 

8 

8 

O 
p 

' 

o 
o 

s 

6 

o 
o 
o 

d 

S 

6 

o 

1 

1 

o 

-- 

_. 

- 

- 

^ 

- 

9 

9 

^ 

^ 

- 

- 

J- 

- 

■r 

9 

9 

5 

5 

s 

5 

> 
r 

3 

o 
o 

LU           ^ 

<      cc 
o      •- 

1 1 

'^ 

'^ 

8 

■^ 

"^ 

*" 

o 
o 

8 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
6 

o 
o 

o 

o 

o 

O 

o 

8 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

8 

o 

8 

8 

O 

8 

O 

o 

g 

O 

S? 

B. 
S 

c 

2       h! 

z 

1 

z 
6 

8 

o 

z 

3 

3 

8 

o 

Z 

o 
o 
o 

z 

z 

3 

z 

o 
o 

z 

o 
o 
o 

2 

z 

z 

! 

o 
o 

o 

z 

z 
g 

8 

o 

z 

3 

z 

z 

o 
o 
o 

2 

o 
o 
o 

z 

3 

3 

z 
3 

z 

3 

z 

S 

o 
o 
o 

z 
ô 

o 

s 

z 

3 

z 

D 

o 

c 
o 

s 

>. 
"q. 

o. 

3 

<n 

i 

2  i 

a      o 

5     É 

2     "? 

C        '- 

<     o 

£ 

I 

= 

I 

I 

I 

1 

X 

1 

<      o 
o      ? 

•—      c 
—      -= 
3      (^ 

Z 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

Ç 

1 

1 

a 

1 

1 

1 

% 

Ï 

1 

1 

1 

B 

1 

1 

1 

1 

c 

1 

?      E 
ra       o 

1     "^ 
n       o 

Î      I 
1      1 

II 

( 

c 

c 

« 

< 

> 

= 

i 
< 

< 

i 

1 

j 

j 

1 

< 

Ï 

i 

c 

i 

i 

< 

c 

Si 
_5 

< 

5 

1 
< 

1 

i 

1 

< 

P 


d: 

"■" 







~~" 

^ 

tD 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

*^ 

' 

!^ 

î^ 

<N 

^ 

^ 

'Z 

"? 

5 

5 

5 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"ï 

^ 

■^ 

■j 

■j- 

^ 

■j- 

"i 

^ 

iî 

V 

V 

V 

[J"- 

Ç 

o 

1 

c 

ç 

5 

c 

c 

c 

c 

C 

c 

s 

8 

^ 

ô 

o 

ô 

'    "o 

^ 

^ 

— '^ 

— ^ 

— Ô 

— Ô 

3 

Q 

< 

i 

i 

o 

1 

1 

§ 

1 

C 

1 

1 

1 

g 

§ 

o 
o 

§ 

1 

1 

0 

i 

0 

S 

0 

d 

C 

C 

0 

^ 

g 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

g 

s? 

g 

s 

g 

S? 

s 

s 

s 

?î 

ÎN 

^ 

s 

s 

s 

0 

0 

0 

a: 

-J 

< 

o 

Cï 

t 

2 

< 

2 

< 

g 

C 

^ 

s 

< 

3 

5 

? 

5 

5 

i 

s 

s 

5 

5 

s 

5 

5 

s 

5 

!^ 

!2 

r] 

^ 

9 

^ 

!^ 

îi 

5 

5 

5 

5 

o 

v_ 

v_ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

■; 

+■ 

^ 

■j- 

■j- 

"j- 

:? 

V 

V 

y 

< 

§ 

~§ 

o 

o 

o 

o 

s 

1 

8 

o 

§ 

8 

o 

o 
o 

o 

o 

s 

g 

8 

o 
o 
o 

1 

~| 

""§ 

0 

0 
0 

ô 
0 

ô 

~i 

g 

~i 

5 

~f 

S 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

s 

0 

0 

CO 

s 

s 

s 

o 

o 

o 

s 

O 

s 

S 

g 

g 

g 

o 

S 

(^ 

S 

n 

0 

S 

0 

° 

0 

0 

K 

-J 

< 

u 

2 

t 

r 

< 

o 

z 

< 

2 

cr 



^ 

< 

3 

5 

1 

5 

s 

i 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

^ 

!|; 

î 

S 

^ 

9 

!^ 

■^ 

^ 

5 

5 

s 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

■j- 

■5- 

^ 

■^ 

■^ 

"j- 

"j- 

"ï 

^ 

V 

V 

" 

V 

^ 

o 

o 

o 

o 

ô 

ô 

O 

5 

5 

ô 

'o 

'      o 

'          S 

o 

ô 

■  ■  Q 

— 3 

— ^ 

Q 

Ô 

'  '  "  0 

^ 

g 

(-J 

^ 

^ 

^ 

g 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

s 

S 

o 

o 

o 

8 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

p 

0 

0 

D 

2 

o 

o 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

S 

s 

O 

o 

g 

g 

r^ 

0 

s 

s 

(N 

9 

s 

R; 

0 

0 

0 

0 

o: 

O 

o 

< 

a: 

o 

> 

^ 

o 

z 

< 

3 

z 
< 

_3 

q: 



^ 

§ 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

^ 

!^ 

^. 

"^ 

CD 

9 

^ 

^ 

ÎJ! 

5 

5 

5 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

'î' 

♦ 

^ 

V 

+■ 

î" 

■j- 

^ 

V 

V 

V 

V 

o 

o 

ô" 

O 

o 

Ô 

o 

o 

~~g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

8 

0 

0 

< 

ô! 

o 
o 

8 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

i 

o 

s 

g 

3 

8 

S 

° 

0 

0 
0 

g 

8 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

s 

s 

s 

o 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

g 

g 

o 

o 

S 

S 

S 

S 

ÎQ 

9 

Œ> 

- 

S 

"^ 

'^ 

0 

K 

O 

3 

< 

C£ 

> 

y 

r 

^ 

û: 

3 

ic 

o 

< 

z 

u 

z 
< 

< 

— 

o 

a 

o 

ô 

^ 

~~g 

o 

o 

^ 

^ 

o 

o 

o 

ô 

~ 

^ 

^ 

r 

^ 

0 

0 

^ 

0 

§ 

0 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

° 

^ 

o 

s 

s 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

_( 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

2 

z 

z 

2 

z 

2 

z 

z 

2 

z 

2 

z 

«D 

s 

V- 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

z> 

3 

3 

3 

D 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Z) 

0 

3 

3 

D 

3 

0 

3 

c 

^ 

< 
o 

é 

i 

? 

s 

^ 

_i 

6 

i 

~ 

? 

? 

? 

i 

? 

S 

6 

^ 

^ 

C 

5 

? 

£ 

t 

0 

6 

i 

5 

o 

tn 

c 

> 

o 

£ 

< 

o 

5 

"q. 

O 

o 

a 

D 

g 

o 

o 

9 

o 

O 

o 

g 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

g 

0 

3 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

«0 

g 

« 

< 

° 

_I 

_2 

a 

s 

o 

o 

g 

s 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

1 

> 

5 

c 

< 

O 

3 

o 

o 

CJ 

7 

z 

s 

£ 

s 

£ 

£ 

B 

£ 

£ 

£ 

£ 

S 

S 

£ 

S 

£ 

£ 

£ 

£ 

< 

1 

n 

■s 

rë 

"S 

c 

4» 

01 

0) 

0) 

*u 

a> 

0) 

0) 

b 

t/1 

(J 

I 

I 

X 

X 

I 

X 

I 

I 

X 

I 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I 

£ 

< 

1- 
o 

o 

o 

c 

^ 

3 

3 

a 

a 

^ 

B 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

B, 

t. 

1 

1 

1 

1 

bl 

"a 

^ 

^ 

'â 

^ 

Bi 

1 

1 

^ 

% 

^ 

O 

c 

ç 

ç 

Ç 

c 

ç 

c 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

q: 

Ë 

o 

u. 

1. 

■o 

o 

c 

< 

a. 

"5 

a 

tr 

c 
— 
o 

2 

Q> 

. 

. 

. 

. 

4J 

. 

. 

. 

ï 

E 

3 

c 
o 

1 

8 

i 

1 

™ 

i 

ra 

~ 

c 

ç 

m 

^ 

~ 

ç 

ç 

1 

E 

3 

1 

1 

i 

c 

i 

c 

E 

1 

i 

c 

l 

i 

C 

U) 

s 

_a 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

S 

_J 

m 

_i 

s 

-J 

_| 

_l 

_l 

_i 

m 

m 

_£ 

I 
i 
i 
p 
I 

i 
II 
i 
I 
i 
i 


(T 



r 

r 

£ 

tn 

^n 

o 

S 

5 

s 

5 

5 

5 

o 

9 

O 

9 

-7 

•7 

9 

9 

9 

"P 

••. 

9 

'V 

T 

•7 

j 

J 

< 

o 

V 

V 

V 

J 

V 

■* 

■? 

T 

*■ 

♦ 

"♦ 

+" 

*■ 

'* 

T 

♦" 

V 

'♦ 

+■ 

+■ 

£_ 

^ 

^ 







< 

o 

o 

~| 

"1 

~| 

~| 

~i 

o 
o 

1 

T 

1 

i 

1 

1 

o 
o 

8 

S 

o 
o 

1 

1 

o 

1 

i 

i 

i 

0 

8 

i 

i 

i 

D 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

9 

9 

9 

9 

9 

o 

o 

jr 

s 

JO 

(NI 

2 

s 

În 

S 

S 

(O 

'^ 

'^ 

^ 

UJ 

a. 

< 

y 

^ 

^ 

z 

< 

o 

z 

o 

< 

g 

o: 

iZ 

\r> 

«n 

g 

5 

5 

S 

5 

5 

o 

9 

9 

o 

7. 

^ 

9 

9 

O 
9 

■* 

9 

■«T 

9 

::: 

; 

r. 

•? 

•9 

_o 

V 

V 

V 

V 

V 

'^ 

^ 

♦" 

+" 

V 

+ 

"* 

"t 

+■ 

♦" 

"♦ 

T 

T 

*■ 

"+ 

*■ 

^ 

5 

g 

~i 

Ô 

Ô 

g 

o 

g 

g 

ô 

o 

o 

o 
o 

o 

I 

o 

§ 

g 

g 

g 

0 
0 

g 

g 

g 

8 

g 

g 

< 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

O 

(n 

o 

o 

o 

o 

p 

D 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

9 

9 

o 

T 

o 

9 

9 

o 

s 

s 

s 

S 

!^ 

fî 

S 

2 

° 

lO 

' 

•^ 

10 

a: 

< 

o 

z 

^ 

z 

< 

o 

2 

►- 

< 

2 

q: 

^ 

m 

Ul 

o 

o 

< 
2 

5 

5 

5 

5 

5 

o 

o 

9 

9 

*- 

«- 

9 

b 

o 

o> 

9 

J 

fSJ 

*- 

■^ 

(N 

M? 

*^ 

o 

< 

o 

~I 

Ô 

o 

~T 

Ô 

o 

o 

"~i 

~| 

o 
o 

° 

§ 

"~l 

"T 

~| 

~1 

~l 

~8 

O 

~l 

~§ 

""§ 

~1 

O 

~~| 

0 

0 
0 
0 

§ 

1 

i 

i 

K 

o 

o 

o 

p 

o 

o 

o 

o 

p 

D 

2 

o 

o 

o 

° 

° 

9 

9 

9 

9 

' 

9 

9 

b 

6 

s 

s 

S 

» 

S 

a 

^ 

a 

CC 

O 

< 

o 

a. 

CJ 

> 

^ 

§ 

z 

< 

D 

2 
< 

_^ 

_ 





<£ 

^ 
^ 

•n 

Wl 

o 

o 

< 

5 

s 

$ 

5 

5 

o 

9 

o 

o 

<- 

rsi 

o 

d 

o 

CD 

r^ 

(Ni 

V 

«7 

■7 

"^ 

^ 

*? 

,- 

> 

~1 

8 

o 

Ô 

o 

Ô 
o 

~~i 

"~| 

o 

§ 

~| 

~l 

^ 

~1 

O 

Ô 
o 
o 

o 
o 

1 

~| 

3 
0 

0 

~§ 

0 

g 

g 

g 

g 

g 

i 

o 

o 

o 

■V 

O 

o 

o 

0 

D 

3 

° 

° 

o 

9 

? 

9 

9 

9 

9 

o 

o 

a 

w 

~ 

iQ 

~ 

" 

s 

0 

■^ 

a. 

CJ 

D 

< 

tr 

> 

ct 

3 

^ 

o 

< 

z 

o 

2 
< 

< 





, 

"d. 

~§ 

§ 

o 

8 

o 

8 

o 

o 
o 
o 

~§ 

~i 

o 
o 
o 

1 

~i 

~§ 

"1 

o 
o 
o 

o 

~\ 

~ï 

~I 

o 
o 

i 

8 
0 

i 

0 
0 
0 

i 

i 

0 
0 
0 

0 
0 

Z 

Hi 

2 

2 

z 

3 

2 

:: 

2 

Z 
■D 

2 

3 

Z 

2 

2 

z 
5 

2 

2 

z 

2 

z 
- 

z 

3 

z 

3 

z 

3 

z 

3 

z 

z 

z 

3 

2 

2 

z 

3 

Ç 

< 

< 

Q 

È 

i 

2 

£ 

i 

_i 

2 

i 

tt 

t 

t 

t 

£ 

i 

_i 

2 

z 

_i 

- 

Z 

ï; 

S 

^ 

_i 

0 

- 

Cî 

o 

cr 

> 

"c 

o 

o 

IT 

(- 

a. 
a. 

2 
< 

o 

D 

c 

c 

o 
o 

g 

g 

0 

0 

0 
0 

g 

<n 

o 
o 

2 
< 

C 

c 

_2 

5 

S 

S 

g 

S 

S 

Q 

> 

E     5 

c 

3 

< 

O 

8 

^ 

ç 

^ 

^ 

^ 

^ 

c 

c 

£ 

n       u 

-? 

z 

H^ 

= 

= 

= 

^ 

1 

^ 

^ 

n 

< 

o 

O       £ 

o 

WÎ 

I 

I 

r 

I 

X 

I 

X 

X 

X 





Q.        £ 

g     ■* 

o 

5     o 

o 

c 

£      = 

z 

§ 

Z 

D 

2 

^ 

1 

1 

! 

1 

1 

Ç 

! 

\ 

1 

1 

1 

d 

1 

1 

ç 

1 

% 

1 

1 

1 

1 

B 

3 

D 

=     2 

en     œ 

È 

c 

«      u 

iL. 

5     ^ 

■o 

j 

c 

C 

C 

Ol        10 

o 

2 

2 

1 

" 

2      < 

» 

ï 

ï 

1 

? 

c       — 

~      o 

a 

0 

5 

S 

0 

Q      £- 

c 

H 

f 

S 

s 

€ 

o       1 

c 

u 

a 

E 

1 

E 

E 

E 

E 

i 

E 

E 

: 

c 

= 

1      = 
O     U) 

c 

G 

s 

c 

< 
1 

I 

1 

1 

1 

■       1 

jj 

■       1 

J_J 

% 

1 

5 
IJ 

iJ 

ij 

l 

s 

Là 

il 

J 

j 

g 

â 

ifs 

111 


p 
i 
II 
i 
p 


I 


p 
p 
p 
I 
p 


i 
p 

i 
I 


o: 







^~" 

'  T 

1 

cz 

^ 

<71 

Ul 

un 

_ 

fN 

in 

.n 

i 

o 

o 

o 

o 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

O 

o 

o 

o 

9 

o 

9 

o 

V 

iî 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"* 

"+ 

"ï 

"♦ 

♦" 

ï 

^ 







< 

~î 

~| 

~Î 

1 

1 

o 

~1 
S 

1 

~l 

Ô" 

1 

i 

i 

O 

1 

o 
o 

o 

o 

s 

o 

S 

o 

"1 

1 

i 

o 
o 

8 

O 

o 
o 
o 

i 

3 

a 

" 

U) 

•^ 

■^ 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

9 

b 

9 

9 

9 

o 

° 

o 

S 

S 

s 

s 

a. 

< 

y 

Cî 

t 

2 

< 

O 

2 

o 

< 

o: 

iT 

<y> 

^ 

Ul 

in 

^ 

m 

m 

m 

iD 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

ci 

9 

_o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

+■ 

+■ 

*■ 

T 

+■ 

♦" 

'♦ 

+_ 

+_ 

^ 

ô 

g 

~g 

ô 

ô 

g 

~| 

Ô 

g 

g 

o 

o 

8 

g 

g 

s 

s 

o 
o 

o 
o 

g 

g 

O 

o 

o 

~l 

8 

8 

ô 
o 

< 

o 

g 

S 

g 

S 

s 

O 

s 

8 

o 

s 

o 

S 

o 

o 

s 

r-w 

o 

g 

o 

o 

° 

° 

^ 

3 

<s 

<o 

1- 

r- 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

9 

9 

O 

9 

o 

o 

8 

f^ 

S 

s 

lii 

K 

< 

y 

2 

t 

X 

< 

O 

z 

< 

5 

œ 

^ 

*n 

tn 

tn 

in 

a> 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

9 

o 

9 

b 

b 

9 

9 

_o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"+ 

+■ 

+■ 

"î" 

+■ 

+■ 

"* 

♦ 

+ 

, 

^__ 

___ 

< 

o 

o 
o 

§ 

ô 
o 

o 

o 

s 

Ô 

O 

o 

1 

1 

Ô 

8 

~Î 

~~i 

"1 

~| 

O 

o 

ô 

s 

o 

o 
o 

o 

8 

O 

1 

o 

s 

o 

o 
o 

o 

8 

8 

i 

o 

8 

O 

8 

O 

o 

i 

§ 

(0 

ui 

<b 

<~ 

o 

O 

b 

o 

o 

b 

b 

b 

b 

9 

9 

O 

o 

b 

b 

9 

9 

O 

o 

g 

s 

s 

1 

s 

q: 

o 

o 

< 

a: 

u 

> 

5 

§ 

2 

< 

D 

2 
< 

_5 



DC 

^ 

g 

o 

o 

o 

S 

<M 

o 

S 

S 

< 

5 

$ 

5 

s 

? 

5 

s 

5 

5 

9 

9 

o 

o 

o 

o 

9 

9 

2 

Q 

" 

V 

V 

0 

V 

V 

V 

V 

V 

ï 

"î" 

+■ 

"♦ 

+■ 

*■ 

♦" 

♦ 

♦ 



^ 

> 

o 

ô 

ô 

o 

8 

"8 

~g 

~g 

ô 
o 

~i 

g 

~i 

~i 

o 

ô 
o 

""s 

§ 

s 

o 
o 

o 

g 

8 

8 

8 

8 

o 

s 

< 

o 

o 

o 

o 

O 

S 

o 

O 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

o 

o 

o 

8 

2 

o 

S 

S 

O 

^ 

(M 

(O 

■V 

3 

û. 

<D 

ID 

<D 

<D 

"^ 

d 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

9 

9 

o 

O 

b 

o 

9 

O 

S 

" 

(S 

s 

a: 

O 

3 

QC 

> 

u 

r 

t 

OC 

3 

< 

2 

u 

< 

< 



, 

"a. 

O 

o 

O 

O 

O 

o 

O 

o 
o 

o 
o 
o 

~1 

~i 

8 

~1 

~ï 

o 
o 
o 

i 

1 

~i 

o 
o 

o 
o 

c 

~1 

~î 

8 

c 

i 

i 

i 

i 

O 
O 
O 

o 
o 
o 

i 

S 

a 

2 

LU 

2 

2 
3 

2 
=1 

2 

5 

z 

2 

z 

2 

2 

z 

2 

z 

2 

z 

z 

2 

z 
z 

2 

Z 

z 

z 

z 

2 

2 

2 

z 

z 

2 
3 

c 

< 

< 

C 

i 

j 

ïî 

œ 

^1: 

_| 

ô 

^ 

i 

2 

^ 

;c 

£ 

t 

c 

o 

t 

ïï 

" 

^ 

'S 

£ 

'^ 

_i 

° 

£ 

c^ 

o 

> 

2 

O 

o 

ce 

< 

Q. 

o 

2 
< 

o 

a 

Q 

3 

2 
< 

m 

m 

i/i 

^ 

Uï 

in 

in 

tfl 

.n 

i 

o 
o 

3 

O 

ce 

g 

2 

ce 

o 
e 

i 

^ 

^ 

^ 

£ 

£ 

ç 

§ 

= 

û 

c 

b 

t/) 

o 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

T 

X 

X 









V 

^ 

o 

o 

o 

3 

2 

z 

ç 

1 

ç 

ç 

1 

1 

1 

= 

= 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

< 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

J 

J 

— ^ 

— ^ 





œ 

È 

o 

u. 

S- 

•D 

a 

1 

^ 

m 

O 

1 

J 

c 

j: 

r 

j 

< 

a 

1 

] 

1 

l 

"5 

c 

Q 

] 

i 

E 

c 

0 

ï 

C 

1 

i 

! 

£ 

£ 
J 

£ 

E 

E 

E 

Ê 

! 

E 

E 

E 

£ 

E 

i 

E 

E 

E 

1 

1 

c 

• 

] 

] 

1 

: 

j 

1 

!       : 

: 

l 

j 

' 

1 

1 

i 

i 

i 

1 

i 

1 

t: 

1 

: 

j 

ï 

0 

c 

_J 

5        1 

j 

■ 

5 

1 

J L 

J_J 

" 

n 

» 

s 

J      1 

1        I 

3      à 

à 

al      c 

±J 

J ! 

l|     c 

J L 

1       L 

J L 

ç 

Ç 

1     c 

1      C 

J (. 

J L 

o 

3 


I 
i 
i 

i 


I 


i 
I 


5    ^ 


a: 

~~ 

^"" 

■~~ 

._ 

"^ 

^^ 

{I 

-J 

< 

3 

5 

5 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

o 

ï 

V 

îî 

C 

j; 

V_ 

V 

V 

" 

0 

"T 

0 

< 

i 

g 

g 

§ 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

CD 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

b 

0 

0 

SD 

D 

oo 

tn 

!n 

îo 

K 

—1 

< 

O 

C^ 

^ 

2 

< 

O 

z 

o 

< 

a: 

ir 

^ 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

_o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

y 

V 

o 

o 

o 

0 

0 

ô 

g 

Ô 

< 

g 

o 

o 

o 

0 

g 

0 

0 

0 

g 

0 

£ 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

(p 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

(b 

D 

\n 

ui 

œ 

< 

(J 

z 

^ 

< 

o 

z 

< 

s 

œ 

;i 

§ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

S 

—g 

o 

ô 

ô 

0 

0 

0 

g 



ô 

< 

o 

o 

0 

0 

0 

1 

o 
p 

o 

§ 

s 

s 

° 

s 

8 

° 

0 

0 

° 

S 

g 

S 

S 

S 

S 

§ 

0 

0 

s 

S 

g 

g 

=! 

pg 

b 

o 

ô 

O 

6 

d 

0 

6 

0 

d 

3 

<s 

« 

s 

cc 

o 

o 

< 

c 

o 

^ 

Q 

z 

< 

D 

< 

_3 

(£ 

' 

■ 

<jj 

< 
3 

5 

§ 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

~l 

o 

o 

ô 

o 

o 

o 

ô 

0 

0 

Ô 

g 

g 

ô 

ô 

ô 

~g 

ô 

o 

o 

o 

o 

g 

0 

g 

0 

g 

0 

0 

0 

< 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

S 

0. 

o 

^ 

CN 

(O 

0 

É 

D 
^ 

<D 

S 

s 

s 

03 

O 

o 

o 

s 

s 

0 

0 

0 

0 

s 

s 

1^ 

^- 

K 

?! 

s 

2} 

s 

CN 

~ 

tr 

3 

< 

tt 

(J 

h- 

^ 

Ê 

i^ 

< 

Z 

z 

< 

< 

^ 

^ 

^ 

o 

~ 

o 

~ 

o 

'   ~ 

'   r 

"^ 

~~r 

__ 

z 

0 

0 

Q 

0 

'    ^ 

^ 

z 

ô 

^ 

J 

'    Z 

â 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

s 

0 

o 

s 

^ 

o 

O 

s 

o 

o 

o 

o 

s 

^ 

R 

0 

0 

0 

0 

S 

S 

^ 

S 

° 

° 

° 

0 

J 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

2 

2 

2 

z 

z 

z 

2 

z 

Z 

2 

Z 

z 

5 

H^ 

Zl 

3 

3 

3 

r> 

Z) 

z> 

■D 

3 

3 

3 

^ 

Z> 

=> 

3 

3 

D 

ID 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Z) 

3 

3 

< 

_â 

^ 

? 

? 

? 

^ 

o 

6 

Z 

~ 

2 

: 

!C 

5 

? 

-J 

ô 

i 

2 

2 

2 

? 

i 

f^ 

0 

Ô 

Z 

ïï 

> 

Q 

o 

< 

O 
Z 

o 

< 

o 

z 
< 

>n 

U1 

^ 

U1 

o 

o 

(£ 

c 

< 

o 

a 

3 

Q 

o 

■3 

f 

1 

■? 

£ 

< 

< 

0 

£ 

2 

*" 

c/l 

(J 

< 

< 

< 

< 

o 

1- 

o 

o 

c 

3 

2 

z 

3 

J 

1 

j 

J 

J 

1 

1 

^ 

D 

t 

1 

1 

"& 

3 

3 

3_ 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

o 

' 

Ë 

o 

U 

u 

y 

y 

■D 

o 

c 

C 

C 

c 

s 

0 

a 

0 
S 

5 

a 
5 

C7 
0 

1 

1 

c 

1 

s 

S 

•l) 

<U 

41 

4) 

c 

c 

Ç 

0 

■o 

•a 

;5 

■o 

"D 

P 

•0 

■0 

•C 

C 

C 

■0 

1 

T3 

î 

■0 

-0 

rj 

T3 

■D 

a. 

o 

o 

o 

0 

0 

w 

V 

ai 

> 

> 

Ol 

cr 

6 

■g 

6 

^ 

■5 

■g 

1 

■g 

t 

1 

-5 

■5 

Q 

S 

ô 

ô 

ô 

ô 

■3 

■5 

Ô 

c 

2 

2 

2 

2 

m 

s 

S 

vî 

S 

irt 

tîî 

M 

^ 

a 

if! 

M 

Sf! 

o 

ï 

1 

ï 

■5 

■ô 

■5 

■6 

« 

6 

■ô 

5 

1 

E 

1 

1 

1 

o 

o 

g 

c 

i 

i 

i 

C 

§" 

g 

5 

C 

1 

c 

c 

g 

g 

1 

o 

c 

C 

Ç 

C 

G 

î 

a 

£ 

€ 

û 

€ 

€ 

1 

€ 

e 

ç 

^ 

^ 

e 

€ 

1 

^ 

e 

€ 

■^ 

s 

< 

nj 

™ 

3 

"3 

<Q 

n 

J^-, 

Ç 

C 

o 

ç 

O 

û 

Ç 

u 

C 

0 

u 

a 

<J 

ç 

u 

0 

0 

0 

0 

L) 

0 

0 

U 

0 

0 

u 

î 

is 
ils 

lli 


i 
i 


p 
p 
p 


p 
p 
p 
I 


p 
I 


2     «    -? 


£  =  a. 

1!  ^  Ë 

S  n  O 

^  i  i 

at  n  o 

-  o  Ol 

Q  £>  £ 

I  i  I 

Ï  i  i 

O  (0  S 


ce 
o 

5 

s 

i 

5 

5 

< 
< 

i  8 

<      œ 

8 

O 

o 

o 
o 

■é 

'' 

' 

8 

£ 

2 

ï^ 

o 

- 

2 

- 

- 

is 

o 

c 

c 
o 

c 

c 
o 

o 

s? 

o 
o 

O 

g 

O 

b 

IT 

<£ 
O 

5 

5 

5 

5 

5 

< 
< 

S  i 

<  y 

<  ^ 

s 

o 
o 
o 

' 

'~ 

o 

' 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

O 
O 

2 

o 
o 
o 

o 
o 

s 

'£ 

S 

o 
o 
o 

g 
g 

S 

o 

i2 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

g 

o 

o 

i 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

a.     o 

<       Q^ 

<j     > 

?      o 

1  1 

O 

o 
o 

(M 

rM 

O 

O 

o 

O 

o 

i 

'^ 

'^ 

1^' 

a 

UJ 

lO 

'*' 

8 

■^ 

Ï2 

ï! 

8 

o 

!£ 

ïî 

"i 

:£ 

£ 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

o 
o 

a. 

< 

o 

$ 

5 

5 

5 

5 

LU           ^ 

<         (T 
O        1- 

1  i 

o 

o 
o 

i 

CNJ 

o 
o 
o 
o 

o 

1 

o 

§ 

s 

o 

1 

o 

1 

1 

"^ 

o 

O 

o 

!C 

!£ 

ï! 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

8 

8 

O 

o 

o 
o 

o 

s 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

O 

o 

o 

<      < 

z 

2 
3 

o 

g 

2 

z 

z 

o 
o 
o 

z 
o 

o 
o 
o 

z 
ô 

o 
o 
o 

2 
3 

o 
o 
o 

z 

3 

o 
o 
o 

z 

3 

8 

a 

2 
3 

D 

z 
3 

z 
S 

o 

8 

z 

ô 

o 

8 

2 
3 

o 
o 
o 

2 

3 

l 

2 

2 
3 

o 

8 

2 
3 

o 
o 
o 

z 
1^ 

o 
o 
o 

z 

3 

o 
o 
o 

z 
ô 

8 

o 

2 
3 

2 
3 

z 
3 

> 

a:      !éJ 
<      m 

«         < 

s 

s 

S 

S 

s 

s 

S 

? 

s 

Q         > 

ce      K 

<        O 

Q        O 
Z         UJ 

i    5 

en       o 

< 

< 

< 

< 

1 

1 

1 

< 

1 

< 

1 

< 

1 

1 

1 

1 

< 

z 

J 

1 

1 

1 

1 

^ 

1 

=< 

. 

I 

1 

. 

t 

, 

^ 

f 

1 

^ 

f 

1 

? 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

œ 

< 

c 

1 
1 

-o 

C 

a 

5 

1 
■S 

■6 

1 

S 

y 

c 

i 
1 

g 
€ 

1 

5 
■6 

i 

% 

01 

1 

> 

1 

■ô 

g 

1 

u| 

1 

1 

ul 

1 

o 

j 

S 

_l 

U 

2 

y 

1 

1 

o| 

1 
6 

■o 

g 
5 

1 

o 

1 

£ 
5 

C 

c 

1 

I 

c 

1 

c 
c 

1 
5 

s 

il 


y.- 


Il 
I 
p 


p 


p 
p 
p 


I 


p 
f 
I 


ô      E 


^     2 


$    ç. 


a 





j 

■] 

^ 

^ 

< 

3 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

c 

g 

9 

o 

O 

^ 

v_ 

v_ 

v_ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

ï 

î 

< 

1 

i 

q 

o 

s 

o 

i 

O 

i 

O 

S 

o 

i 

i 

a 

o 

s 

o 

i 

i 

o 

o 

o 

~l 

1 

i 

c 

s 

~i 

~1 

i 

É 

O 

o 

° 

o 

° 

° 

° 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

a> 

1 

s 

? 

s 

" 

^ 

° 

=? 

o 

9 

i 

< 

o 

Cî 

^ 

3 

< 

z 

< 

_ï 







ir 

C 

< 

3 

5 

s 

5 

5 

5 

? 

5 

5 

5 

5 

1 

$ 

i 

o 

^ 

9 

o 

^ 

O 

^ 

^ 

^ 

ï 

ï 

IJ. 

V. 

V 

V 

V 

V 

"i 

ï 

V 

< 

o 

o 

o 
o 

g 

§ 

g 

g 

g 

S 

g 

~1 

o 
o 

g 

g 

o 
o 

g 

~f 

o 

o 

1 

c 

c 

c 

ô 

g 

1 

1 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

o 

o 

c 

g 

c 

c 

1 

s 

s 

D 

o 

o 

° 

d 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

d 

o 

5 

■w 

s 

" 

7, 

:; 

s 

? 

s 

o 

° 

o 

- 

9 

UJ 

a: 

< 

o 

z 

X 

< 

o 

z 

< 

2 

o: 

o; 

< 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

o 

2 

9 

o 

s 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"^ 

■J- 

^ 

< 

o 

O 

o 

i 

i 

i 

i 

i 

o 

i 

Ô 

s 

o 

o 

s 

o 

o 

~l 

~g 

~l 

~i 

"i 

~l 

"T 

~f 

~I 

~j 

~l 

"T 

o 

d 

o 

o 

d 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

d 

ai 

o 

o 

o 

o 

9 

« 

z 

'^ 

Ul 

•" 

" 

■^ 

'^ 

"^ 

m 

o; 

o 

< 

o 

^ 

< 

_3 

o: 

i 

1 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

o 

o 

o 

o 

9 

O 

v_ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"i 

■^ 

j- 

■^ 

;p- 

. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2 

o 

ô 

~I 

^ 

^ 

ô 

ô 

Q 

— ^ 

— 3" 

'                   Q 

— ^ 

Q 

— ^ 

— ô 

— ô" 

-__. 

— ^ 

„ 

< 

s 

o 

o 

S 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

g 

^ 

s 

s 

g 

g 

s 

5 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

9 

D 

w 

■V 

V 

m 

V 

■V 

■w 

^ 

V 

'T 

UJ 

ir 

u 

D 

< 

o 

Ç: 

CE 

-j 

^ 

< 

Z 

z 

< 

< 

g 

o 

~§ 

o 

Z 

o 

Z 

^ 

Z 

a 

z 

o 

z 

~§ 

z 

^ 

o 

o 

o 

o 

z 

z 

o 

g 

o 

o 

z 

^ 

o 

§ 

s 

O 

g 

g 

g 

g 

§ 

g 

o 

g 

g 

g 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

g 

g 

o 
o 

g 

g 

£N 

-J 

z 

z 

z 

z 

Z 

2 

z 

2 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

iif 

3 

^ 

3 

^ 

3 

3 

D 

3 

3 

D 

D 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

D 

3 

3 

3 

3 

o 

D 

3 

3 

< 

_é 

Z 

t 

£ 

i 

_i 

2 

r 

^ 

2 

Z 

é 

£ 

i 

__i 

2 

z 

2 

2 

^ 

£ 

s 

^ 

o 

o 

^ 

5 

? 

> 

O 

o 

< 

2 

o 

z 

o 

< 

o 

< 

s 

s 

-^ 

_^ 

_2 

« 

o 

> 

(£ 

c 

O 

3 

O 

7 

z 

c 

h- 

^ 

_5 

T 

£ 

X 

I 

s 

I 

b 

o 

o 

3 

z 

t 

% 

^ 

^ 

3 

1 

a 

% 

1 

1 

1 

=^ 

ô 

a 

a 

a 

1 

-J 

^ 

1 

^ 

1 

1 

1 

^ 

a 

a 

3 

3 

3 

3 

D 

3 

2 

O 

Ë 

o 

u. 

■D 

O 

Q. 

a> 

11 

<u 

«J 

ai 

cr 

£ 

£ 

ç 

C 

«> 

fti 

a> 

a> 

0) 

•u 

OJ 

OJ 

* 

c 

c 

c 

o 

tïj 

c 

S 

c 

C 

£ 

£ 

c 

c 

c 

j: 

i: 

^ 

* 

E 

E 

s 

E 
5 
ô 

5 

E 

E 

E 

s 

ô 

s 

E 

g 

E 

1 

1 

E 

E 

o 

1 

9 

1 

5 

£ 

1 
s 

1 

1 
S 

^ 

^ 

s 

8 
s 

s 

s 

i 

o 
ô 
5 

1 

s 

o 
ô 

s 

5 

1 

o 

1 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

s 

Q. 

oj 

r. 

u| 

5 

z 

u 

g 

z 

61 

O 

^ 

_^ 

2 
u 

o 

u 

s 

o| 

z 

z 

1 

u| 

u 

u 

I 

is 


m 


tr 

T 

— r 

— 

1 

r 

— 

— 

r 

ÎT 

^ 

OD 

o 

O 

< 

9 

9 

- 

Z 

5 

5 

§ 

5 

5 

2 

5 

5 

5 

9 

9 

9 

o 

9 

9 

9 

9 

9 

-2 

;p 

;^ 

"i 

y 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

T 

T 

T 

"î" 

"ï" 

"♦ 

v 

♦" 

+_ 

5 

o 

8 

1 

"1 

ô 

8 

Ô 
O 

O 

O 

~i 

Ô 

S 

o 

1 

~Î 

~i 

O 

O 

"~| 

ô" 

1 

1 

1 

o 

8 

1 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

i 

o 
o 
o 

i 

i 

1 

= 

O 

- 

' 

' 

o 

o 

° 

O 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

° 

o 

o 

b 

o 

o 

° 

U1 

m 

"^ 

"^ 

n 

ce 

< 

o 

— 

^ 

z 

< 

z 

< 

~œ 

^ 

(n 

m 

o 

o 

1 

^ 

9 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

b 

9 

9 

9 

9 

9 

b 

9 

9 

■j 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

♦ 

"ï" 

^ 

*■ 

T 

2. 

^ 

♦" 

+ 

< 

o 
o 

o 

o 
o 

Ô 
o 
o 

1 

O 

o 

ô 

o 
o 

1 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

i 

o 

1 

1 

o 

8 

O 

o 
o 
o 
o 

i 

1 

o 
o 
o 
o 

o 

s 

o 

s 

o 

i 

i 

i 

V 

i 

D 

.^ 

— 

tn 

h 

o 

O 

o 

o 

b 

o 

o 

b 

o 

o 

o 

O 

o 

9 

o 

o 

*=* 

o 

tfi 

U1 

■* 

■* 

m 

te 

< 

o 

z 

t 

^ 

0 

2 

~E 

o; 

m 

o» 

i 

o 

o 

O 

9 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

ô 

9 

9 

b 

5 

9 

ci 

o 

o 

9 

_o 

"X 

■j- 

:? 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

*■ 

+■ 

"* 

+■ 

'* 

+_ 

+_ 

■*• 

i. 

, 

< 

~i 

~l 

~î 

~i 

~| 

§ 
o 

o 

s 

o 

~l 

o 

o 

ô 

o 

i 

1 

o 

s 

o 

o 
o 
o 

o 

1 

1 

o 

o 
o 

1 

o 

o 

8 

O 

o 

i 

i 

i 

i 

3 

- 

'- 

•V 

<-î 

b 

o 

o 

o 

d 

b 

b 

o 

b 

o 

o 

o 

o 

b 

b 

o 

o 

O 

■* 

<o 

ui 

1/1 

ri 

2 

cr 

o 

< 

o 

^ 

o 

2 

< 

D 

1 

_^ 

K 

^ 

in 

tD 

O 

< 

o 

9 

^ 

^ 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

b 

b 

o 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

o 

< 

1 

~i 

~i 

~i 

"1 

O 

~1 

~l 

~i 

~Ï 

ô 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

~i 

~| 

"8 

O 
O 

ô 
o 
o 

o 

~l 

~| 

ô 
o 
o 

"1 

o 

S 
o 

o 

i 

i 

i 

i 

ô 
o 
o 

3 

3 

- 

- 

' 

' 

O 

O 

■= 

° 

=■ 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

b 

o 

o 

° 

(O 

tn 

** 

"* 

M 

^ 

(T 

O 

3 

< 

K 

> 
r 

Ï 

£ 

3 

it 

o 

< 

Z 

O 

2 
< 

< 



"a 

~§ 

~§ 

~i 

~§ 

~§ 

O 

S 

o 
o 

c 

1 

S 

"i 

~~i 

o 

o 
o 

c 

o 
o 
o 

~ï 

"i 

i 

i 

i 

o 
o 
a 

i 

o 
o 

o 

s 

i 

o 

o 

s 

o 

S 

2 

LU 

z 

3 

z 

3 

z 

3 

z 

3 

z 

3 

2 
3 

2 

2 
3 

2 
3 

z 

z 

2 

z 
- 

2 

z 
z 

z 

3 

z 

3 

z 

2 
3 

i 

Z 

z 

3 

z 

z 

3 

z 

3 

z 

3 

2 

z 

c 

< 

< 

i 

Ï! 

é 

i 

_I 

6 

~ 

i 

i 

i 

é 

é 

i 

c 

2 

t 

_Ë 

" 

z 

^ 

£ 

^ 

c 

2 

- 

- 

" 

o 

(/) 

> 

c 

o 

O 

tr 

c 

< 

Q. 

o 
z 
< 

o 

a. 

Q 

3 

z 
< 

a 

3 

s 

S 

Ul 

ji 

iQ 

U) 

»n 

S 

o 
o 

D 

> 
c 

^ 

ç 

w 

1  i 

3 

i 

o 

^ 

^ 

£ 

^ 

1 

1 

J 

1 

o      1 

Q.         Si 

"? 

b 

< 

< 

3 

J 

1 

X 

2 

< 

< 

_l 

i 

< 





S    < 

1- 

a 

1      o 

c 

e    = 

c 

Z 

1 

1 

1 

'        1 

1 

=; 

1 

1 

1 

s 

] 

1 

1 

1 

% 

1 

i 

i 

_i 

1 

ç 

3 
O 

3 
O 

3 

3 
O 

3 
O 

3         S 

CO     ce 

É 

o 

s  i 

T3 

a 

O)      ra 

C 

1 

. 

' 

1   5 

■j 

j 

J 

; 

j 

j 

l 

i 

a 

1 

; 

: 

1 

? 

} 

! 

? 

: 

"C       o 

c 

t 

; 

c 

; 

; 

i 

j      1 

ï 

c 

3 

o      1 
O      u) 

c 

E 

E 

1 

1 

i 

. 

î 

1     i 

^ 

'. 

1 

î 

J 

e 

c 
c 

s 

i 

c 

i 
5      t. 

>    I. 

5 

1 

■^ 

'■  : 

^ 

X 

3           -C 

'     1 

[ 

' 

i] ç 

1 
>J 1. 

i 
j 1. 

ç 

i 

1 

1         (- 

i 

1     e 

j 

■S 
1     (- 

5 
1       L 

J     ç 

i 

1 
J       l. 

iJ 

a. 

< 

" 

r 

" 

- 

9 

o 

» 

•w 

z 

< 

<  ^ 

1    8 

<  a. 

§ 

o 

" 

■* 

s 

o 

i 

i 

S 

O 

o 

s 
i 

O 

o 

8 
3 

s 

8 
8 

8 
8 

i 

o 

1 

f^ 

5 

5 

? 

S 

i 

S 

2 

o 
o 

CD 

S 

C: 

8 
S 

O 

i 

" 

„ 

r^_ 

^ 

- 

:: 

- 

^ 

" 

< 

a: 

< 

I      i 

<  9 

z       t 

<  it: 

" 

■* 

§ 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

i 

o 

O 

o 
o 

5 

S 

s 

5 

i 

8 

O 
O 

O 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

g 

O 
O 

s 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

O 

o 

s 

8 
S 

8 

O 

(Ni 

CD 

o 
o 

o: 

i 

o 

u. 

(D 

^ 

- 

9 

r 

T 

~ 

^ 

< 

i  = 

I     o 

<      o: 

F     ^ 

If 

<-) 

O 

o 
o 

o 

O 
O 

^ 

s 

s 

o 

s 

o 
o 

o 
o 

i 

O 

o 

s 

8 
8 

s 

o 
o 

8 

8 

O 

o 
o 
o 

O 

o 
o 
o 

o 

8 

O 

o 

s 

o 

S 

O 

3 

o 

s 

~ 

o> 

" 

~ 

£ 

o 
o 

o 

< 
o 

9 

9 

2 

o 

T 

r 

r- 
O 

9 

o 

> 
r 

3 
O 

o 

LU           ^ 
Œ         O 

_,         D 

<      tr 

u       1- 

Ê   1 
1   1 

o 
o 
o 

8 

O 

8 

o 

" 

m 

i 

o 

■w 

o 
o 

8 
S 

o 

s 

8 
8 

r^ 

i 

^ 

o 

8 
S 

•" 

o 

8 

^ 

b 

S 

o 
o 

z 

c 

IS     g 

o 
o 
o 

2 
3 

o 
o 

o 

z 

■D 

2 

2 

2 

i 

2 
3 

8 

2 
3 

2 

3 

= 

2 
3 

o 
o 
o 

2 

8 
S 

2 
=) 

2 

3 

ID 

2 

ô 

5 

z 

3 

z 

O 

z 

3 

6 

§ 

z 
3 

z 

3 

§ 

z 

2 
3 

z 

3 

z 

3 

z 

o 

0 

s 

a 
a 

in 

<       m 
en        < 

O 

o 
o 

§ 

g 

g 

g 

g 

^ 

^ 

01  o 

re      o 

5  i 

2  7 
re      r^ 

c      *- 

a      > 

<      o 
Q      o 

z          LU 

in      o 

1 
< 

1 

< 

1 

< 

i 

< 

< 

< 

< 

£ 
1 

1 
< 

< 

y 
1 

1 

S.     6 

I  5 

0     9 

■*      c 

3     <j> 

z 

3 

3 

o 

3 
U 

E 

g 

3 

E 

E 

E 

3 

e 

E 

E 
5i 

E 

3 

E 

3 

E 

E 

3 

E 

3 

E 

^ 

^ 

^ 

_, 

3 

1 

1 

3 

i 

Ï     Ë 
n       o 

1     "^ 

m       O 

C         w 

<     „ 

O        o, 

£■     = 
£     2 

i   1 

2 
< 

1 
1 

ô 
o 

3 

1 

1 
ô 

O 

c 
U 

» 

C 

1 

3 

1 

1 

>■ 

5 

t 

1 
O 

g 

S 

û 

g 

o 

5 
î 

■O 

i 

1 

u 

1 
g 

■o 

1 

1 

1 

i 

■o 

g 

o 

1 

> 

3 
T3 

1 

3 

g 
o 

a 

S 

g 

o 

(-> 

O 

O 

O 

U 

O 

o 

s 

il 


c       ^ 
B      à 


•t    e 


5     S, 


I    I 


K 

' 

' 

^^ 

i 

3 

s 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

ï 

$ 

5 

î 

5 

_o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

w 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

" 

V 

i! 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

~~s 

~f 

< 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

O 
O 

g 

i 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

§ 

s 

g 

1 

8 

s 

g 

i 

g 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

■^ 

o 
o 

g 

o 
o 

g 

g 

o 
o 

g 

g 

8 

a. 

< 

y 

^ 

^ 

s 

< 

o 

2 

o 

< 

g 

œ 

Ë 

§ 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

ï 

5 

5 

5 

i 

O 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

" 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

< 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

b 

o 

o 

b 

o 

o 

o 

§ 

o 

o 

Z> 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

° 

° 

s 

o 

o 

o 

o 

(E 

< 

y 

z 

^ 

X 

u 

< 

2 

ce 

^ 

_J 

< 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

O 

V 

V 

V 

V 

C 

V 

V 

V 

V 

V 

i! 

vî 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

îî 

V 

V 

V 

V 

iî 

< 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

o 

o 

o 

o 

o 

b 

o 

o 

b 

b 

o 

o 

b 

o 

b 

o 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

UJ 

2 

04 

fSJ 

(M 

(N 

^ 

fN 

(N 

CE 

< 

U 

> 

^ 

ir 
o 

z 

< 

Z) 

z 
< 

_^ 

o: 

^ 

13 

< 

3 

5 

S 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

? 

5 

5 

5 

5 

O 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

il 

V 

V 

1        V 

V 

V 

V 

V 

V 

il 

V 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

V- 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

< 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

i 

i 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

g 

9- 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

CI 

o 

0. 

b 

o 

o 

b 

o 

b 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

b 

d 

o 

g 

o 

3 

3 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

s 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

^ 

(X 

(J 

3 

< 

o: 

u 

K 

t 

(T 

it 

< 

Z 

z 

< 

< 

o 

^ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

~~z 

^~r 



rt 

'    ç 

^ 

~~^ 

^ 

^ 

o 

ô 

o 

z 

"^ 

ô 

z 

z 

~g 

^ 

o 

o 

g 

o 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

fNJ 

rj 

r^ 

2 

z 

r 

z 

2 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

2 

2 

z 

z 

z 

z 

2 

LU 

D 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

D 

3 

3 

3 

R 

^ 

3 

3 

3 

i 

^ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

S 

_é 

o 

2 

z 

? 

B 

■w 

^ 

2 

t 

-i 

5 

? 

r 

? 

s 

1^ 

o 

b 

? 

? 

ù 

; 

i 

? 

> 

Q 

o 

1 

3 
o 

o 

o 

i 

< 

o 

o 

o 

o 

g 

2 
< 

o 

o 

o 

o 

en 

£ 

2 

2 

2 

2 

2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

_M 

_2 

_2 

s 

s 

s 

s, 

s 

s 

Û 

>. 

q: 

IZ 

< 

O 

o 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

ç 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

< 

< 

•1) 

(U 

0» 

t/î 

o 

X 

I 

X 

I 

I 

X 

I 

X 

X 

X 

X 

X 

x^ 

x 

X 

I 

I 

X 

X 

X 

X 

I 

X 

I 

I 

I 

^ X 

z 

3 

_i 

J 

c 

c 

1 

1 

1 

1 

c 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

c 

c 

J 

c 

c 

c 

1 

1 

c 

V 

c 

c 

ï 

? 

î? 

ï 

s 

2 

5 

î 

2 

tr 

2 

5 

3 

3 

■o 

■D 

•o 

■o 

X3 

■o 

"D 

■o 

T3 

t- 

o 

£ 

o 

s 

0) 

ttj 

4) 

i 

«J 

c 

ç 

c 

c 

ç 

ç 

c 

«) 

(D 

2 

N 

^ 

3i 

■Si 

■5i 

>, 

s 

> 

■^ 

■s 

■5 

■5 

2 

« 

« 

T3 

^ 

■o 

T3 

■ç 

T3 

£ 

c 

£ 

£ 

c 

C 

= 

c 

n 

1 

n 

^ 

c 

™ 

1 

1 

c 

o 

c 

n 

c 

m 

c 

ft) 

ï 

(û 

"5 

T 

ï 

_2 

c! 

> 
O 

ç 

c 

tJ 

ç 

U 

>■ 
u 

ç 

o 

CJ 

ÇJ 

o 

>■ 
u 

(J 

u 

u 

s 

s 

_l 

_^ 

Q 

_Ê 

^ 

â 

1 

&> 

fil 


<     2 


c      *- 
s      o 


5     %. 


■c  o  O) 

D  J.  ç 

?  i  § 

o  (O  £ 


■5-        'S- 


s 

y 
III 


5     % 

S.     7 


S    s. 


< 
o 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

? 

5 

< 

q: 

< 
o      D! 

<     o 

o 
o 

o 

o 

8 

O 

d 

o 
o 

o 
o 

c 
o 

o 

5 

o 

o 

O 

C 
O 

g 

O 

o 

o 
o 

o 

o 

8 

O 

o 

o 

O 

S 

s 

i 

g 
g 

8 

o 

c 

c 

s 

s 

8 

O 
O 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

s 

< 

1 

h 

<    y 

2        t 
<        iC 

o 
o 

o 
6 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

O 

o 
o 

o 
o 

o 

g 

o 

8 

o 

o 
o 

d 

8 

o 

s 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

s 

o 
o 
o 
o 

s 

O 
O 

o 

o 

s 

? 

S 

O 

^ 

< 
D 
O 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

ï    8 

<      a. 
o      > 

^      g 

1  ! 

6 

o 

s 

o 
d 

p 
d 

o 
o 

o 

s 

o 
b 

O 

s 

o 

o 

o 
o 

o 
d 

O 

s 

o 

o 

8 

O 

o 
o 

d 

s 

o 

o 

o 

8 

6 

O 
O 

O 

o 
o 
o 

o 

o 

8 

O 

d 

o 

8 

o 
o 

o 

7> 

o 

s 

s 

o 

8 

o 

O 

s 

s 

1 

< 
O 

5 

5 

s 

g 

S 

5 

$ 

5 

S 

<  J 

3         = 

S      o 

<  œ 

0  1- 

1  < 

o 

§ 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

° 

° 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

8 

O 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

° 

8 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

8 

O 

o 
o 
o 
o 

s 

o 
o 
o 
o 

n 

n 

r) 

s 

i 

o 
o 
o 
o 

s 

O 

o 
o 
o 

2 
3 

o 

§ 

2 
3 

ô 

r 
3 

s 

2 
3 

g 
o 

2 
3 

8 

O 

z 

o 
o 
o 

z 

3 

o 
o 
o 

z 

■D 

o 

8 

2 
3 

o 
o 
o 

z 

o 

o 
o 
o 

z 

D 
~> 
ô 

o 

z 

z 

2 
3 

2 
3 

z 

z 

8 

o 

2 
3 

2 
3 

g 

z 

3 

2 

3 

8 
S 

2 
3 

o 
o 

s 

2 
3 

o 
o 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

<       m 

2     g 

o 

g 

8 

g 

o 
o 

<     o 

Q         O 

X 

f 

I 

X 

i 

S 

X 

I 

1 
i 

n 

1 

1 

a. 
O 

O 

1 
1 

o 

1 
O 

1 
O 

1 

Q 

O 

1 

Q 

O 

z 

3 

■a 

3 

t 

ii 

1 

ô 

3 

^ 

3 

^ 

i, 

^ 

3 

1 

! 

1 

t 

1 

1 

t 

^ 

? 

. 

^ 

? 

f 

1 

t 

1 

? 

1 

< 

1 

■S. 

1 
1 

c 
c 
"S. 

1 
1 

1 

■5. 

1 

C 
£i 

■S 

c 
c 
n 

c 
c 

1 

■5 

•a 

§ 

_3 

T3 

1 

0» 

■a 

§ 

il 

\L 

■o 

s 

_2 

01 

ï 

1 

c 
p 

X 

î 

c 
X 

c 

I 

C 
X 

I 

X 

■a 
I 

1 

aï 
sa  5 

p. 


i 
I 

R 
I 


< 

8 

T 

s 

= 

2 

^ 

„ 

CP, 

^, 

^ 

o 

o 
9 

o 
o 

o 
9 

p 

o 

o 

p 

8 

p 

< 
5    8 

<      cr 

"" 

- 

8 

O 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

s 

2 

2 

£ 

2 

5 

V 

? 

O 

O 

O 

o 
o 

o 

O 

g 

o 

o 

° 

■^ 

d 

O 

o 

1 

o 

a. 

< 
o 

f? 

2 

ïï 

•9 

» 

= 

o 

:: 

t 

d 

o 

o 

o 

p 

p 

p 

o 
9 

O 
p 

< 

< 

<  ê 
z      t 

<  i: 

"" 

o 
o 

O 

8 

<N 

i 

O 

o 
p 

O 

o 
o 
p 

5 

o 

O 

§ 

o 

s 

§ 
S 

o 

8 

O 

o 

o 

d 

o 

*" 

O 

" 

8 
S 

O 

o 

s 

o 

o 
o 

8 
8 

i 

o 

O 

iZ 

i 

a> 

s 

m 

cj 

en 

<•? 

„ 

! 

! 

o 
o 

p 

o 
o 

o 
p 

9 

9 

o 
9 

9 

< 

Ï  § 

<      o: 
F      ^ 

il 

O 
O 

o 

o 

o 

^ 

n 

S 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

s 

o 

O 

2 

s 

s 

1 

d 

o 

® 

i 

p 

o 

8 

d 

o 
o 

8 

o 

o 
o 

O 
O 

V 

o 

o 

a 

ïï 

° 

o 

œ 

<? 

•9 

! 

5 

= 

2 

O 
p 

o 
p 

2 

§ 

9 

o 
9 

9 

9 

> 

r 

O 
O 

<  gj 

i  ^ 

LU           ^ 

<  o: 

i  Î 

<  1- 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

O 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

C: 

s 

RI 

b 

8 
8 

6 

g 

8 

o 
o 
o 

d 

o 

i 

o 

i 

6 

o 
o 
o 

o 
o 

d 

*" 

8 

O 
O 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

I 
o 

S 

o 

S 

Ol 

c 

1  i 

z 

z 
6 

2 
D 

§ 

z 

o 
o 

z 

8 

O 

Z 
D 

o 

z 

3 

2 

3 

z 

3 

8 

O 

Z 
D 

o 
o 

z 

3 

o 

s 

z 

3 

1 

z 

3 

2 
3 

2 

S 

z 
6 

z 

3 

8 

O 

2 

8 

O 

2 
3 

8 

z 

3 

5 

6 

i 

2 

o 
o 
o 

2 
3 

z 

3 

2 
3 

z 

3 

z 

3 

o 

c 
o 

s 

>% 
a 

Q. 
3 
«3 

> 

S     g 
w     < 

8 

g 

o 
o 

o 

8 

o 

o 

o 

O 

ogram 
nate  Water 
17-Jun-OO 

<     o 

o      o 

2       m 

2     5 

£ 
< 

< 

< 

< 

£ 
< 

< 

1 

Î 

< 

I 

I 

I 

I 

I 

X 

£ 

1 

1 

rveillance  Pr 
ulls  for  Alte 
9-Jun-OO  To: 

z 
3 

JS 

i! 

s? 

ss 

ss 

a 

B 

1 

ï 

t 

^ 

3 

1 

1 

B 

g 

c 

i 

c 

1 

C 

; 

c 
c 

1 

a 

1 

% 

1 

i 

1 

Ontario  Drinking  Water  Su 
Summary  of  Analytical  Res 
Monitoring  Period  From:  0 

2 

c 

f 
3 

i 

g 

1 

1 
! 

1 

3 

C 

î 

c 

1 

c 

g 

1 

C 

c 

c 

S 

c 

1 

1 

1 

i 
s 

1 

3 

1 

- 

1 

! 

t: 

1 

c 
- 

r: 

■c 

■O 

gS  SI 


I 
I 
I 
I 


< 
c 

d 

- 

0 

9 

0 

0 

ç> 

0 

0 

0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

< 
< 

S    8 

<     a 

o 
o 

o 

o 

§ 
i 

" 

s 
s 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

g 

g 

" 

0 

g 

0 
0 
0 

' 

'^ 

'^ 

g 

0 

(D 

8 

s 

8 

0 

S 

c 

C 

c 
0 

C 

S 

c 

0 

c 

C 

0 

0 

0 

IT 
O 

o 
o 

•r 

9 

5 

0 

0 

9 

9 

0 

9 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

g 

5 

< 
< 

5  i 

<  o 

<  2 

o 

o 

o 

g 

o 

" 

g 
s 

g 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

g 

0 
0 

g 
g 

0 
0 
0 

' 

' 

"^^ 

0 
0 

0 

(D 

■* 

0 
0 
0 

œ 

s 

0 

S 

0 

8 

c 
0 

C 

C 
0 

c 
0 

0 
0 

8 

C 
0 

0 

0 

o 

9 

z 

9 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

< 

D 

Ï       § 
<      o: 
o     > 

V      o 

i  1 

o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

g 

s 

" 

0 

0 

i 

" 

<D 

0 

i 

0 
0 
0 

"^ 

ID 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

œ 

œ 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

8 

0 

d 

g 

0 

< 

o 

9 

0 

" 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

V 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

> 

c 

O 

o 

<        X 

O        1- 

-J        it 

i  1 

o 

o 
o 

d 

8 

o 
o 
o 

g 

0 
0 

" 

" 

s 

" 

'^ 

'^ 

0 
0 
0 

"^ 

f- 

■* 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

g 
0 

0 
0 

0 
0 

8 

0 
0 

0 
0 

g 
S 

d 

Q. 
S 

c 

1  Ï 

o 
o 
o 

2 

z 

=1 

o 

o 
o 
o 

z 
o 

6 

z 

3 

2 
13 

2 
3 

0 
0 

2 
D 

0 

z 

3 

2 

2 
3 

0 
0 
0 

z 

3 

2 

0 

8 

2 
3 

6 

z 

2 
=3 

0 
0 
0 

z 

D 

0 
0 
0 

z 
3 

8 

0 

z 

3 

0 
0 
0 

z 
0 

8 
0 

2 
3 

0 
0 

z 
0 

z 
ô 

0 
0 

2 
3 

0 

0 

z 

Z) 

0 

Z 

0 
0 
0 

Z 
Z2 

0 
0 
0 

2 

D 

0 

o 

"c 
o 

s 

>s 

a 

Q. 
3 
(fl 

> 
2  i 

en      < 

o 

s 

0 

0 

s 

s 

s 

g 

g 

5  i 

£     7 

C       '- 

<     o 

Q     a 

Z          UJ 

2    z 

X 

< 

s 

1 

£ 

1 

ï 

£ 

^ 

1 

1 

i 

S      o 

<     S 
o     9 

•^      c 

"5     (^ 

2 

O 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

^ 

1 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

a 

^ 

^ 

^ 

t 

^ 

^ 

01      *=* 
Ï      Ë 

(0        o 

1  i 

to        O 
C        'C 

^  -i 
i   2 

=   1 

■o 

1 

SI 

1 

s 

Ê 

D 

E 

3 

a 

5I 

1 

c 

si 

1 

5| 

2I 

5 

1 

c 
5 

c 
c 
2 

c 
c' 
2 

c 

1 

_  2 

1 

î 

3 

S 

S 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

t 
5 

1 

Z 

2 

il 

r. 


I 
« 
I 
i 

I 

I 


Q 

1 

■p" 

'T~~ 

""~ 

]"" 



I — 

1 — 

■1 — 



c 

< 
3 

3 

5 

5 

5 

i 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

5 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

C 

c 

?l   SI   SI   SI    SI   SI 

o 

t 

i 

; 

i 

; 

1 

[ 

« 

; 

1 

V 

5 

ï 

1 

V 

; 

i 

* 

; 

■j 

< 

S 

c 

§ 

o 
o 
o 
o 

l 

C 
C 

i 

l 

c 

o 
o 
o 
o 

1 

c 

î 

c 

s 

"1 

~l 

~1 

i  i 

""Ï 

c 

S 

1 

i 

S 

s 

S 

s 

l 

s 

1 

o 
c 

1 

§ 

O 

o 

s 

g 

1 

c 

c 

^ 

c 

d 

E 

< 

O 

Î 

^ 

s 

< 

o 

z 

o 

< 

K 

cc 

^ 

- 

m 

< 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

5 

5 

3 

3 

O 

o 

9 

o 

9 

9 

9 

o 
9 

c 

!1 

li 

V 

^ 

^ 

^ 

V 

V 

V 

V 

v_ 

v_ 

v_ 

V 

V 

V 

V 

V 

i! 

■j- 

■? 

"j- 

"i 

< 

o 

c 

a 

i 

§ 

O 

c 
o 

1 

1 

§ 

o 

o 

c 
c 

g 

§ 

c 
o 

O 

i 

i 

g 

o 

O 

i 

1 

o 
o 
o 
o 

c 

Ô 
c 

c 

c 

c 

ô 
o 

c 

~l 

o 

~| 

o 

g 

r> 

o 

o 

§ 

a 

O 
Q 

§ 

§ 

i 

i 

§ 

g 

o 
o 

o 

g 

o 
o 

s 

8 

o 
o 

g 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

° 

IT 

< 

o 

z 

t 

I 

< 

u 

z 

< 

5 

a: 

il 

-; 

< 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

I 

s 

5 

2 

3 

5 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

2 

9 

9 

9 

9 

o 

o 

9 

9 



o 

^ 

V 

^ 

V 

V 

V 

v_ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

■j 

■J- 

"ï 

"i 

< 

i 

§ 

o 
o 

1 

i 

O 

o 
o 
o 

o 

g 

o 

~| 

i 

1 

1 

1 

1 

O 

o 
o 

o 

1 

1 

o 
o 
o 
o 

o 

1 

g 

"g 
o 

•w 

~| 

g 

o 
o 

G 

~i 

i 

3 

s 

o 

§ 

O 

§ 

s 

O 

o 

O 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

O 

o 

1 

g 

o 

O 

1 

g 

d 
o 

o 
o 

s 

° 

d 

o 

o 

o 

O 

o 

d 

cr 

o 

o 

< 

o: 

^ 

g 

Z 

< 

D 

1 

_3 

q: 

£ 

< 

3 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

2 

2 

5 

2 

3 

2 

3 

2 

s 

2 

3 

g 

9 

o 

d 

d 

O 

9 

9 

o 

^ 

v_ 

v_ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

" 

"i" 

■j- 

^ 

"j- 

■J- 

< 

^ 

o 

1 

o 
o 

o 
o 

1 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

g 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ô 

o 

o 

~| 

~l 

g 

o 

o 
o 

O 

o 

g 

~| 

~l 

~Î 

"1 

o 
o 

~| 

ô 

~| 

1 

É 

D 

o 

i 

o 

o 
o 

§ 

s 

o 

O 

o 

O 
O 

1 

g 

g 

I 

1 

d 

o 

s 

g 

g 

O 
O 

d 

o 

d 

° 

o 

d 

° 

d 

a. 

< 

> 

1~ 

r 

Ï 

a 

3 

O 

< 

z 

o 

z 
< 

< 

o 
o 
o 

i 

o 

o 

g 

o 

o 
g 

~~g 

~g 

~g 

~i 

~~i 

"~i 

~i 

~~g 

"~i 

~ô 

o 

o 

o 
o 

~T 

~^ 

~~^ 

g 

~T 

_ 

~~i 

~z 

o 

S 

UJ 

s 

s 

° 

s 

s 

s 

s 

i5 

K 

^ 

^ 

S 

° 

S 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

o 

gj 

2 

z 

z 

Z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

2 

z 

2 

^ 

z 

2 

^ 

2 

Z 

Z 

2 

o> 

s 

H^ 

^ 

z> 

3 

3 

ID 

D 

^ 

3 

? 

^ 

D 

D 

D 

D 

3 

3 

D 

■D 

3 

^ 

^ 

D 

i 

3 

D 

3 

D 

c 
o 

w 

_Q 

^ 

o 

o 

Z 

$^ 

- 

Z 

ïï 

£ 

i 

_i 

2 

" 

îï 

i 

Z 

"à 

i 

i 

o 

d 

^ 

- 

2 

i 

ïî 

w 

W 











"c 

> 

o 

Q 
< 

O 

a 
a. 

o 
z 
< 

o 

Q 

g 

g 

o 

O 

o 

g 

g 

g 

g 

o 

o 

g 

o 

g 

g 

o 

o 

g 

o 

3 

z 
< 

^ 

_l 

_l 

§ 

o 
o 

S 

i 

i 

i 

i 

i 

g 

i 

i 

O 

o 

i 

i 

i 

1 

o 

Q 

> 

5 

c 

< 

o 

E 

3 

o 

o 

Ol 

o 

c 

7 

b 

2 
< 

< 

I 

I 

I 

X 

r 

X 

I 

X 

X 

£ 

£ 

I 

I 

I 

X 

_J 

I 

X 

£ 

X 

1^ 









< 

1- 

o 

c 

o 

o 

J5 

c 

1 

"5 

3 

2 

3 

1 

t 

J 

1 

c 

a 

c 

1 

J 

j 

c 

1 

c 

J 

1 

1 

1 

^ 

1 

1 

1 

^ 

3 

1 

1 

1 

f 

in 

a 

E 

o 

i 

% 

1^ 
■o 

Ol 

o 

Ç 

c 

c 

< 

«1 

0. 

o 

Ol 

œ 

D 

£• 

_ç 

5 

5 

o 

o 

5 

s 

5 

s 

s 

^ 

^ 

1 

1 

1 

E 

3 

1 

1 

1 

1 

i 

2 

2 

£■ 

o 

c 

3 

c 
o 

1 

3 

Î 

i 

i5 

i 

•g 

î 

B 

n 

1 

^ 

s 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

c 

£1 

1 

1 

1 

T3 

S 

û 

1 

1 

O 

(A 

s 

-i 

5 

_J 

s 

J 

si 

ai 

5 

^ 

1 

II 

5 

J 

_i 

s 

_J 

5 

J 

J. 

J 

_J 

_| 

si 

■5 

2 

j 

J 

5 

S 

il 

«S  s 


l!î 


I 
I 
I 


I 
I 


5     ï. 


t 
o 

9 

o 

o 

o 

2 

o 

o 

- 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

< 

ce 

o      s 

î  = 
i  8 

<      ir 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

b 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

§ 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

9 

o 
o 
o 

o 

O 
O 

o 

o 

o 
o 

o 

O 
O 

o 

o 

g 

O 

o 

8 

O 
O 

8 

O 
O 

O 
O 

o 

o 

1 

O 

o 

8 

O 

o 
o 

o 
o 

O 

9 

o 

9 

o 

9 

b 

9 

T 

9 

9 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

< 

s: 

1  i 

z       t 

<    ^ 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

g 

o 

6 

o 

o 

o 

° 

o 

i 

o 

o 
o 
n 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

b 

8 

o 

o 

9 

o 

o 

o 

i 

o 

o 
o 

o 

O 

o 
o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

ce 
a 

9 

K 

t- 

t- 

b 

o 

b 

o 

9 

9 

T 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

<: 

< 

î    8 

<      o: 
t      § 

î   1 

o 

s 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

6 

o 
b 

8 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 

8 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

§ 

o 
b 

° 

o 

9 

o 

o 

b 

o 

§ 

ô 
b 

O 

o 
o 
o 

§ 

o 
o 

8 

O 
O 

8 

O 

b 

O 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
b 

o 
o 

o 

o 

i 

o 

9 

5 

o 

b 

b 

9 

d 

9 

- 

9 

9 

$ 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

iî    s; 

J         0. 
■D         ^ 

LU      i: 

o:      o 

_,         D 

<      a: 

i  i 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
6 

i 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

9 

§ 

o 

o 

o 

b 

b 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

' 

S 

o 

o 
o 

o 

8 

O 

b 

S 

o 

O 
O 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
b 

î  i 

z 

=3 

§ 

z 

o 
o 

ô 

o 
o 
o 

z 

o 
o 

o 

2 
3 

o 

z 

1 

z 

z 

z 

3 

o 
o 
o 

2 

o 

2 

2 
13 

z 

z 

o 

g 

z 

13 

§ 

o 

z 

2 

2 
3 

o 
o 
o 

z 

i 

z 

3 

é 

2 
ô 

2 
3 

z 

z> 

2 
3 

o 
o 
o 

z 

3 

o 
o 
o 

2 

3 

2 

> 

o      ^ 

i  î 

b 

b 

o 

O 

b 

b 

o 
o 

c 

■? 

«      o 

1 

X 

1 

S 
5 

X 

I 

1 

1 

o 

1- 
o 
o 

c 

7 

z 

1 

3 

c 

3 

^ 

i 

3 

ç 

t 

1 

ô 

^ 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

E 
o 

u. 

■o 
o 

a 

c 

c 
o 

s 

: 
c 

i 

■c 

é 

7 

i 

É 

1 

■5 

l 

É 

É 

z 

^ 

2 

4 

z 

■5 

z 

2 

z 

^ 

z 

< 

ç 

s 

z 

1 

1 

i 

■o 

< 
y 

£ 
Z 

< 
1 

Z 

1 

z 

1 

z 

T5 

0 

< 

1 

13 

1 

c 

__1 

» 

i 
I 
I 
I 


~ 

[ 

""" 

j 

_— 1 

^ 

< 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

g 

< 

O 

~l 

~l 

0 

8 

0 

0 

g 

0 

0 
0 

i 

s 

~| 

0 

g 

0 
0 

0 

i 

0 
0 

0 

"1 

0 

Ô 

0 
0 

i 

0 

8 

0 
0 

S 

i 

0 

3" 

0 

0 

3 

o 

o 

o 

6 

0 

6 

0 

b 

0 

0 

(n 

" 

n 

n 

CM 

r> 

m 

tn 

rt 

° 

° 

° 

0 

0 

0 

0 

0 

I£ 

< 

fM 

^ 

2 

< 

O 

Z 

O 

< 

g 

(t 

il 

< 

5 

2 

5 

? 

5 

D 

O 

0 

ô 

Ô" 

Ô 

ô 

ô 

Ô 

ô 

0 

ô 

ô" 

ô 

Ô 

ô 

ô 

o 

(N 

^ 

(D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

r> 

< 

0 

0 

ro 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

o 

o 

o 

6 

6 

0 

0 

° 

0 

° 

n 

" 

" 

n 

fN 

n 

n 

<N 

tn 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

0 

b 

cr 

< 

o 

z 

^ 

z 

< 

u 

z 

< 

2 

o: 

^ 

< 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

D 

O 

Ô 

ô 

S" 

0 

ô 

ô 

s 

ô" 

0 

ô 

0 

ô" 

0 

< 

o 
o 

r5 

o 

s 

i 

§ 

0 

0 

0 

i 

0 
0 

0 
0 

1 

S 

g 

g 

0 

§ 

§ 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

8 

s 

g 

D 

2 

o 

o 

6 

0 

d 

° 

0 

0 

° 

n 

r) 

^ 

tn 

en 

n 

fO 

pg 

" 

0 

0 

0 

6 

6 

0 

0 

0 

ir 

O 

o 

< 

E 

o 

t 

2 

< 

3 

< 

"Ê 

il 

i 

§ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

s 

O 

»7 

•7 

•7 

*7 

^7 

*7 

•7 

V 

V 

v_ 

V 

Ô 

ô 

0 

ô 

ô" 

ô" 

Ô 

0 

0 

0 

0 

> 

(D 

0 

0 

0 

0 

0 

< 

Q- 

o 

o 
o 

0 

0 

0 
0 

0 

g 

S 

0 

g 

- 

- 

0 

0 

$ 

s 

S 

0 
0 

S 

i 

g 

8 

8 

8 

3 

3 

o 

0 

° 

0 

0 

° 

*^ 

" 

" 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

(T 

3 

< 

X 

> 

*~ 

r 

t 

m 

3 

^ 

o 

< 

z 

o 

2 
< 

< 

"q. 

o 
o 
o 

g 

o 

g 

0 

~i 

~i 

^ 

§ 

0 

0 

0 
0 

~i 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

8 

~ï 

"ï 

i 

~ï 

0 
0 
0 

0 

8 

~ï 

0 
0 
0 

~ï 

i 

8 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

s 

J 

z 

z 

2: 

2 

z 

2 

z 

z 

2 

z 

Z 

z 

2 

z 

Z 

2 

z 

Z 

z 

2 

Z 

z 

2 

z 

Z 

Z 

Z 

™ 

S 

^ 

D 

z> 

3 

3 

i 

3 

D 

3 

3 

Z3 

:: 

z 

3 

3 

D 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

^ 

^ 

Z) 

Z) 

3 

Ol 

< 

< 

i^ 

O) 

ô 

^ 

Ç 

Q 

o 

0 

o 

Ul 

' 

"c 

> 

o 

s 

D 

< 

O 

5 

Q. 

Q 

o 

a. 

< 

o 

3 

z 

05 

to 

< 

o 



, 

n 

o 
o 

> 

c 

S 

o 

1       « 

■7 

Z 
< 

Ji 

= 

< 

o     E 

b 

w 

o 

I 



, 

a.      £ 

S     < 

t- 
o 

=      o 

o 

£     3 

c 

3 
O 

2 
D 

J 

J 

J 

J 

1 

J 

J 

1 

J 

1 

1 

t 

_l 

J 

1 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

3         S 

«         o; 

Ë 

E 

E 

1 

1 

1 

E 

E 

g 

e 

3 

3 

3 

: 

o 

c 

c 

5     ^ 

•o 

^ 

^ 

1 

1 

1 

1 

^ 

OJ 

lU 

« 

a> 

4) 

a> 

a» 

(U 

Ol        « 

o 

c 

ç 

£ 

1  < 

C        "^ 

"w 

^ 

n 

ni 

J 

* 

J 

(T 

m 

ra 

ni 

^ 

£ 

; 

c 

C 

^ 

1 

C 

a. 

< 

Î 

1 

c 

c 

1 

c 

Î 

; 

4) 

i 

h 

a; 

V 

01 

«J 

IP 

0» 

Of 

v 

a     t 

K 

1 

I 

1 

1 

[ 

£ 

£ 

2 

C 

c 

2 

1 

c 

1 

2 

c 

c 

£ 

1 

1 

c 

s 

o      1 

Ç 

Î 

c 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

z 

c 

Ï 

a 

OJ 

1  = 

o 

c 

s 

g 

j 

s 

I 

\ 

I 

^ 

£ 

g 

i 

5 

g 

i 

l 

i 

l 

s 

s 

1 

f 

? 

? 

f 

O     (0 

s 

0. 

i 

z 

2 

2 

2 

3 

: 

2 

2 

J 2 

2 

il    2 

: 

Z 

2 

Z 

Z 

2 

2 

z 

Z 

z 

Z 

z 

2 

S 

h 

i!? 


I 

I 


I 
I 


s    ^ 


a: 

< 
O 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

< 

a: 
< 

i  8 

<      cr 

i 

o 

o 

o 
o 

O 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

s 

o 

o 

o 

S 

S 

O 

O 
O 

r^ 

8 

h^ 

i 

8 

8 

O 

8 

O 

o 

O 

i 

o 

o 

8 

O 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

ir 

i 

o 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

< 
< 

i  i 

<    y 

2         t 
<         ^ 

§ 

o 

o 

o 
o 

O 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

f- 

§ 

<D 

<D 

I 

O 
O 

o 
o 

5 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

O 

o 
o 
o 

o 

i 

o 

o 

8 

O 

8 

O 

o 

i 

o 

o 

o 

o 

a. 

< 
o 

5 

5 

5 

5 

$ 

s 

5 

$ 

5 

t- 

5 

K 

< 

D 

î  i 

<      o: 

F     ^ 

11 

o 
o 
o 
o 

O 

o 

o 
o 

o 

o 
d 

o 

i 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

° 

o 
b 

O 

o 

s 

i 

O 

O 

O 

'^ 

i 

r- 

r^ 

(D 

o 

o 
o 

o 

s 

o 

§ 

o 

o 

O 

o 
o 
b 

o 

8 

b 

o 
o 
o 
b 

o 

s 

o 
b 

E 
1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

> 

r 

o 
u 

w        > 

<  ^ 

<  œ 

i  1 

<  1- 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
b 

o 

o 
o 

d 

o 

O 
O 

O 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

O 

g 

o 

o 

i 

'^ 

S 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

O 

s 

O 

o 

O 

o 
o 

o 

o 

§ 

o 

o 

8 

o 

o 

1 

s 

o 

o 

s 

o 

8 

O 

Q. 

S 
c 

CA         D 

o 

z 

Z 
=3 

3 
ô 

2 
3 

z 

■D 

2 
Z) 

3 

o 
o 

o 

z 

D 

§ 

z 

3 

2 

2 

S 

2 

3 

2 

3 

i 

2 

o 
o 
o 

z 

8 

o 

2 
3 

o 
o 

2 
3 

o 

g 

2 
3 

z 
S 

§ 

2 
3 

o 

8 

z 

3 

2 
3 

z 

3 

2 
3 

2 
3 

O 

o 

s 

2 

o 

c 
o 

a 
a 
s 
en 

> 

<        m 

«      < 

s 

l 

^ 

■ 

l 

l 

Ï 

• 

° 

o     o 

!  1 

c      ▼- 

s    > 

<     o 

Q         o 

Z           UJ 

Q 
O 

1 

1 
O 

1 

a 
O 

1 

o 

1 
s 

1 

o 

1 

o. 

o 

a 
O 

a 
O 

1 

o 

f      o 
o     9 

*A         3 

3    2 

2 
3 

1 

^ 

1 

3 

% 

1 

B 

B 

3 

, 

1 

1 

C 

, 

i 

C 

1 

C 

1 

C 

g 

C 

1 

. 

1 

1 

f 

f 

1 

1 

2    ° 

%  i 
i  1 

n       o 

c        "C 

<  £ 

0        o, 

i    2 

=  1 

2 
< 

c 
c 

1 

z 

c 

■5 

î 

c 
■5 

c 
■5 

1 

î 

c 

1 

1 

X 

CL 

X 
Q. 

X 
Q. 

X 
Cl 

X 

i 

i 

I 

1 

a 

1 

1 
1 

c 

1 
1 

1 

C 

1 

Q 

l 

1 
S. 

t 

1 

C 

1 

i 

8"  !! 

il-: 


I 
I 
I 
i 
I 


C        '- 

Si      o 


s  I- 

I      5 


c 



^ 

-J 

< 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

i 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

0 

0 

0 

0 

Ô 

ô 

Ô 

0 

g 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

g 

0 

0 

0 

0 

g 

\n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

S 

0 

0 

0 

0 

P-. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

° 

^ 

" 

"" 

" 

" 

^ 

^ 

" 

- 

s 

S 

S 

g 

S 

0 

S 

S 

S 

0 

s 

s 

s 

s 

& 

g 

a 

< 

o      C! 

Ë   5 

<     o 

2        O 

<        K 

o: 

^ 

i 

S 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

s 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

0 

S" 

ô 

O 

ô 

0" 

0" 

ô 

Ô" 

ô 

Ô 

Ô 

~l 

< 

n 

o 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

g 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

g 

o 

f^ 

1^ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

b 

" 

"" 

" 

" 

"" 

" 

" 

*" 

*" 

s 

S 

s 

S 

S 

0 

0 

b 

g 

0 

0 

g 

0 

0 

S 

g 

g 

c 

< 

U        ™ 

p      z 

<    s 

z       t 

<      i£ 

tr: 

o: 

< 

3 

s 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

i! 

V 

C 

V 

II 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

i! 

S 

o 

0" 

ô 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

g 

0 

0 

o 

r^ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

o 

- 

- 

- 

-^ 

-■ 

- 

- 

- 

*- 

s 

s 

s 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

0 

g 

0 

g 

s 

g 

g 

tr      O 

<     o: 

o     > 

5        D 

-r        Z 

S     ^ 

1     3 

q; 

^ 

é 

5 

5 

s 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

i! 

V 

ô 

ô 

Ô 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

<      r" 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

j_         Q. 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

^    " 

o 

"" 

" 

" 

"" 

^ 

" 

" 

^ 

"" 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

g 

s 

s? 

0 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

LU       :^ 

(r      (J 

J        3 

<      cc 

O        1- 

^  Ï 

-1      ic 

<        2 

z       < 

<      ►- 

^ 

^ 

^ 

o 

o 

z 

'    ~ 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

~ 

^ 

â 

0 

0 

0 

~s 

~i 

^ 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

s 

o 

o 

o 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

S 

0 

0 

° 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

s 

^ 

± 

2 

2 

2 

2 

z 

2 

2 

2 

Z 

2 

Z 

z 

2 

z 

z 

2 

z 

2 

2 

z 

2 

z 

z 

2 

z 

2 

D 

D 

D 

D 

=) 

D 

2 

D 

Z) 

3 

D 

O 

3 

0 

13 

3 

D 

3 

3 

3 

3 

D 

Z) 

=1 

D 

13 

3 

2        1- 

-;> 

^        Â 

5 

0 

r> 

(T> 

ô 

■4- 

!C 

(/)        Q 

0 

0 

2 

°    H 

<       m 

§    S 

^ 

^ 

0 

0 

0 

0 

0 

^ 

5     § 

w        < 

i 

2 

0 
0 

0 
0 

§ 

0 

0 

1 

i 

Q        > 

œ      K 

<      o 

2        UJ 

£ 

C 

c 

JZ 

C 

j: 

£ 

£ 

<         t 

n 

m 

I 

_1 

X 

I 

X 

X 

X 

0) 

z 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

_l 

c 

c_ 

^ 

a 

1 

C 

t 

ô 

1 

c 

c 

_| 

J 

C 

1 

œ 

a 

^ 

1 

1 

E 

3 

1 

1 

E 

3 

E 

3 

1 

1 

1 

1 

c 

g 

i 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

c 

2 

s 

<ï 

ï 

i7 

tfi 

5 

S 

S 

« 

5 

i 

1 

J 

g 

1 

1 

f 

ï 

1 

ï 

g 

1 

1 

1 

< 

1 

ô 

^ 

■g 

■5 

c 

c 

■g 

^ 

■g 

c 

0 

a 

ç 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

2 

0 

s 

Q- 

a 

Q- 

CL 

P- 

2i 

a 

Q- 

Q. 

Q- 

£ 

û- 

i 

Q. 

a. 

0. 

0. 

^ 

a. 

a 

(L 

Q- 

Û- 

Q. 

Q. 

tt. 

(L 

I 

il 
hi 


I 
I 
I 
I 

I 


œ] 

c 

3 

$ 

S 

S 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

ï 

~ 

2 

Ô 

g 

g 

ô 

ô 

g 

o 

o 

ô 

~1 

ô 

< 

S 

o 

O 

s 

g 

o 

o 

O 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3 

s? 

S? 

s 

g 

s 

s 

S 

S 

o 

S 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

•^' 

'^ 

f^ 

■"- 

f^ 

T 

o 

(N 

<o 

a: 

< 

^ 

S 

< 

o 

z 

o 

< 

g 

(£ 

d 

< 

3 

5 

S 

5 

5 

s 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

fM 

n 

^ 

o 

V 

V 

" 

V 

V 

S 

V 

V 

V 

ï 

V 

V 

!I 

V 

V 

V 

V 

" 

V 

"j- 

î 

■j 

ô 

Ô 

o 

Ô 

ô 

o 

ô 

o 

Ô 

ô 

ô 

~T 

g 

< 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

tn 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

P 

o 

:= 

s 

s 

s 

o 
m 

o 
m 

o 

s 

s 

s 

S 

o 

O 

o 

o 

O 

O 

o 

O 

d 

f*- 

h- 

f^ 

f^" 

r- 

d 

o 

-- 

u 

a: 

< 

o 

z 

^ 

I 

o 

< 

2 

cr 

:i 

< 

3 

5 

s 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

rM 

rsi 

,- 

O 

< 

o" 

Ô 

ô 

~g 

O 

~i 

'      ô 

ô 

O 

o 

S 

s 

S 

o 

o 

o 

g 

o 

3 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

D 

S 

S 

s 

O 

S 

s 

s 

S 

s 

S 

d 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

ô 

d 

d 

'^ 

'^ 

" 

f^ 

^- 

d 

o 

' 

(r 

o 

o 

< 

cc 

o 

> 

t 

g 

2 

< 

D 

2 
< 

^ 

œ 

^ 

-1 

< 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

oj 

n 

^ 

o 

ô" 

O 

o 

o 

o 

ô 

ô 

o 

'o 

ô 

■~g 

O 

> 

g 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

< 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3 

a. 

3 

S 

o 

O 

S 

g 

s 

g 

o 

O 

S? 

o 

° 

o 

° 

o 

d 

b 

° 

° 

r^ 

cr 

(J 

3 

< 

> 

y 

►- 

r 

Ç 

cr 

3 

O 
(J 

< 

z 
< 

2 
< 

^ 

^ 

o 

~ 

'        ~ 

'     ^ 

:          ^ 

^ 

ô 

~ 

Z 

Q 

T 

~~r 

~ 

ô 

~ 

^ 

^ 

o 

o 

^ 

^ 

o 

o 

o 

o 

^ 

Q. 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

S 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

2 

J 

z 

z 

2 

Z 

2 

z 

z 

z 

Z 

z 

Z 

2 

z 

2 

2 

Z 

Z 

2 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

2 

2 

2 

™ 

a. 

2 

lï 

3 

3 

3 

3 

=î 

3 

D 

3 

3 

? 

3 

3 

3 

3 

3 

^ 

D 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

c 

< 

^ 

i 

__i 

ô 

z 

Ci^ 

:: 

i 

t 

iè 

i 

t 

6 

i 

~ 

_É 

i 

ï! 

è 

!^ 

2 

o 

2 

i 

_r 

i 

o 

Ô 

__É 

o 

l/l 

> 

c 

o 

O 

O 

>» 

< 

a 

o 

2 
< 

o 

a. 

Q 

o 

3 

Z 

g 

o 

o 

o 

</5 

< 

S 

o 
o 

Q 

J 

i 

c 

< 

o 

3 

C 

< 

o 

% 

1 

1 

1 

r- 

< 

s 

c 

b 

(/) 

T 

X 

X 

X 

£ 

' 

< 

O 

o 

O 

^ 

3 
7 

2 

^ 

^ 

1 

^ 

^ 

t 

t 

1 

1 

B. 

^ 

1 

^ 

1 

1 

1 

1 

Bl 

à 

I 

" 

c 

S 

S 

1 

% 

^ 

o 

3 

ç_ 

c_ 

c 

c 

c 

c 

3 

3_ 

3 

c 

« 

ce 

Ë 

o 

t^ 

1. 

13 

s 

* 

S 

^ 

"S 

re 

5 

O 

0. 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

ot 

tr 

X 

X 

I 

X 

X 

1 

c 

5 

i 

f 

ç 

1 

1 

1 

1 

c 

1 

c 

î 

c 

« 

c 

a> 

1 

«. 

<u 

tt, 

1 

a 
1 

a 

Q. 

1 

Q. 

g 

1 

1 

1 

E 

5 

E 

3 

c 
o 

s 

5 

< 

1 

c 

l 

l 

c 

2 

2 

■5 

-5 

1 

■| 

■5 

■5 

"5 

1 

l 

î 

1 

1 

1 

1 

1 

(0 

£ 

£ 

£ 

i 

^ 

1? 

£ 

^ 

^ 

a 

à 

Q 

^ 

à 

â 

(T 

(/ 

t^ 

^ 

M 

tA 

CO 

?3 
a; 


I 


5     Ç, 


a: 

<> 

S 

V 

^ 

fS, 

~ 

^ 

^ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

o 
p 

9 

5 

5 

5 

< 

li 

<      œ 

g 

o 

o 

o 

^ 

O 

O 

(M 

o 
o 

o 

o 

■* 

o 

" 

(n 

r» 

8 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

p 

o 

p 

g 

o 

o 

8 

o 

s 

o 
o 

o 

o 

8 

s 

a: 
< 

O 

_. 

■Ç 

r, 

_. 

c^ 

^ 

-- 

^ 

- 

^ 

- 

^ 

- 

s 

p 

o 

3 

5 

5 

5 

< 

i 

o: 

i  i 

<  y 

z       t 

<  ^ 

" 

" 

O 

o 

"" 

o 

"" 

g 
s 

g 

o 
o 

o 
o 

o 

8 

o 
o 

ro 

'^ 

'^ 

s 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

s 

s 

s 

< 
O 

_ 

3 

^ 

_ 

fN, 

>> 

^ 

-- 

_. 

^ 

- 

-;- 

•;- 

o 
9 

9 

5 

5 

5 

< 

i2    2 

o:      O 
<      o: 

i 

o 

8 

o 
o 
o 
o 
6 

O 

o 
o 
p 

o 
o 
o 
p 

O 

8 

s 

■^ 

1 

o 

s 

o 

o 
o 
o 
p 

o 
o 

o 
o 
o 
p 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
6 

o 

o 
o 
o 
o 

6 

6 

p 

o 

o 

p 

6 

d 

s 

1 

g 

3 
O 

_. 

>? 

r^ 

_ 

1 

^ 

^ 

-- 

^ 

- 

- 

^ 

V 

o 
9 

o 
p 

s 

s 

5 

LU           ^ 

_,         3 
<        (T 

1  1 

"" 

" 

O 

g 

o 

g 

o 

o 

o 

O 

i 

g 

g 

o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

i 

^ 

'^ 

g 
s 

o 

o 

p 

g 

o 
p 

o 

' 

o 
p 

o 
o 

o 

s 

o 

s 

o 
o 
o 
o 

s 

o 

z 

1 

2 

g 

o 

z 

3 

o 
o 
o 

z 

D 

z 

z 

1 

z 

o 
o 
2 

o 
o 
o 

z 

o 
o 

z 

1 

2 
3 

2 
3 

z 

2 

3 

z 

ô 

o 
o 
z 

15 

2 
3 

z 

3 

o 
o 
o 

z 

3 

z 

3 

z 

3 

z 

3 

i 

o 

z 
p 

2 

3 

> 
CO        t- 

§  i 

«     < 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

^ 

^ 

o 

o 
c 

■? 

<     o 

Q         O 
z        UJ 

m       u 

I 

X 

1 

1 

X 

1 

r 

1 

o 
o 

c 

3 

7 

t 

a 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

t 

5^ 

1 

1 

1 

t 

f 

1 

^ 

1 

3 

1 

^ 

1 

1 

1 

1 

1 

'a. 

c 

^ 

, 

o 

Ë 
o 

u. 

"D 

o 

0. 

Ol 

c 

o 

c 
o 

s 

2 

1 

i 

E 

C 

E 

3 
C 

s 

c 

1 
g 

1 
s 

i 
i 

§ 

i 

6 

1 
1 

c 

! 

c 

1 
1 

c 

1 

c 

1 
§ 

¥ 

1 

1 

i7i 

î 
^ 

i 

c 

1 

I 

aï 


I 
I 


5     S. 


a: 

i 

o 

■  ? 

5 

5 

5 

S 

5 

z 

B 

^ 

i 

i 

? 

? 

< 

en 

< 

1  § 

1 

1 

S 

O 
O 

o 
o 

s 

o 
o 

s 
s 

s 

CD 

o 
o 

s 

(D 

lO 

œ 

O 

o 
o 

^ 

<£> 

'^ 

§ 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

s 

s 

o 
o 

' 

o 
o 
o 
o 

8 

o 

s 

i 

o 

i 

g 
g 

ce 
a 

? 

? 

S 

5 

5 

5 

- 

i 

•«r 

J 

J 

■v 

5 

< 

1 
o: 

1  i 

<   y 

z   t 
<   :£ 

O 

o 

S 

1 

O 

O 

l 

lO 

O 
O 

œ 

U5 

■^ 

•^ 

■^ 

§ 

o 
o 
o 

s 

o 
o 
o 

s 

o 
o 
o 
o 

s 

o 
o 
o 
o 

s 

o 

(D 

2 

r- 

■V 

E 

g 

r! 

o 
o 
o 

i 

o 

5 

5 

g 

5 

5 

s 

o 

§ 

z 

s 

OD 

; 

? 

< 

-  i 

<   o: 

F  ^ 

! 

O 

S 

O 

o 
o 
o 

s 

o 

§ 

o 

O 
O 

g 
g 

O 
g 

o 
o 

g 

O 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

1 

UJ 

ID 

^ 

•^ 

ID 

'^ 

i 

i 

n 

s 

o 
o 
o 

r^ 

o 

o 
o 
p 

o 

i 

o 
o 

8 

s 

r^ 

s 

< 

O 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

£ 

i 

r- 

? 

!? 

2 

£ 

uj   ïi; 

ce   o 

_,    D 

<  ce 

<  1- 

i 

S 

g 

O 

o 
o 
o 

o 

s 

o 

8 

O 

i 

<D 

IC 

o 

o 

§ 

o 
o 
o 

o 

O 

O 

O 
O 
O 

O 

o 
o 

o 
o 
o 

s 

o 

o 
o 

o 

s 

o 
o 
o 

s 

o 
o 
o 
o 

s 

CD 

£ 

o 
o 
o 
o 

g 

s 

s 

^ 

d 
o 
o 

i  i 

o 
o 
o 

2 
13 

O 

o 
o 

z 

z 

z 

3 

i 

z 

o 

Z 

o 

o 
o 
o 

r 

3 

o 

8 

z 

z 

3 

z 

3) 

z 

=3 

g 

i 

z 
o 

z 

o 

o 
o 
o 

z 

3 

o 
o 
o 

z 
3 

z 

z 
o 

o 
o 
o 

z 
ô 

z 

3 

z 

z 

3 

z 

o 
o 
o 

z 

Z) 

i  î 

tn   < 

^ 

, 

g 

o 

i 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

8 

g 

c 

2 

°^   O 
Q   O 
Z   LU 

<n   o 

i 

i 

I 

1 

z 

I 

o 

1- 

o 

c 

3 

7 

z 

1 

1 

^ 

a 

c 

c 

, 

? 

t 

f 

1 

t 

1 

1 

1 

f 

=• 

? 

1 

f 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

^ 

3 

o 

Ë 
o 

u- 
■a 
o 

ô! 

ai 

ç 

o 

c 
o 

£ 

2 

J 

c 

j 

i 

i 

en 

ç 

i 

ç 

j 

1 

Ê 

1 

E 

1 

J 

E 
J 

E 
1 

E 

1 

E 

= 

J 

1 

Ê 

1 

1 

ô 

■ç 

j 
i 

1 

1 

1 

1 

ï 
1 

5 

i 

c 

1 
1 

Q 

t 

1 

c 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

Ê 

1 

3 

1- 
1!! 

I 


5  i 

£  "? 

n  ^- 

c  ▼- 


5     %. 


I       o      "^ 

^         i        I 

S      E 


? 

j 

5 

5 

! 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

ir 
< 

<  o 

5  § 

o 

s; 

ô 

s 

O 
O 

O 

i 

o 

o 
o 

O 
O 

O 

O 
O 

o 

O 
O 

O 

o 

o 

s 

o 
o 

o 
o 

° 

I 

1 

a> 

o 

s 

s? 

o 

s 

m 

o 

s 

o 
o 

o 

p 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

8 

o 
o 

ir 

< 

o 

j 

? 

g 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

î 

5 

5 

5 

< 

q: 
< 

i  1 

2    t 
<    i 

i 

8 
§ 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

O 

o 
o 

O 

o 
o 

c 
o 

o 
o 

g 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

s 

s 

s 

£ 

o 

s 

s 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

o 
o 

cr 

< 
o 

i 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

< 

D 

Î   8 

<  o: 

o   > 

n 

s 

S 

o 
o 

o 

o 

o 
d 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
6 

o 
o 

as 

s 

CD 

1 

s 

V 

oo 

s 

8 

o 

3, 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
d 

o 

o 

tr 
o 

5: 

? 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

<  ^ 

UJ    ^ 

i  I 

<  *- 

O 
O 
O 

o 

O 

o 
o 

a 

o 

s 

o 
d 

o 

o 

o 

o 

s 

o 
o 

O 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

s 

o 
o 

s 

o 

§ 

£ 

o 

s 

£ 

o 
o 

o 
o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 
o 

o 
d 

o 

o 

o 

o 

s    K 
^    é 

2 

g 

o 
o 

ô 

2 
13 

o 

Z 

o 
o 
o 

z 

D 

o 
o 
o 

z 

Z) 

s 

o 

2 

2 

3 

2 
3 

2 

g 

o 

s 

2 

3 

2 
3 

2 

3 

z 

z 

3 

2 
3 

2 
3 

o 
o 

o 

z 

o 
o 

z 

Z) 
o 

2 
3 

z 

z 

3 

o 
o 

s 

2 
3 

z 
3 

z 

D 

en    < 

i 

s    8 

Z    UJ 

î 

1 

1 

1 

< 

•î 

1 

< 

1 

< 

2 

1 

1 

^ 

3 

^ 

t 

in 

B 

^ 

3 

1 

1 

1 

î 

1 

1 

t 

1 

=? 

? 

i 

1 

D 

1 

1 

1 

E 

1 

1 

i^ 

1 

c 

c 

I 

<^ 

t 

t 

1 

a. 

a. 

a> 

a 

1 

£ 

l 

5 

c 

1 

5 

i 
z 

1 

5 
z 

1 
1 

5 

z 

s 

& 

z 

3 

is 

a; 

si  e 

II: 

fa? 


I 
I 


E     5     5 

g      E 
i      £      o 


V     -      E 


< 
5 

3 

5 

^ 

^ 

-. 

_ 

2 

o 

a 

9 

9 

9 

c 

c 

c 

? 

3 

? 

?    ? 

S 

< 

y      ÏÏ 

<  9 

2        O 

<  q: 

C 

O 

1 

o 

§ 
i 

o 

s 

o 
o 

O 

° 

§ 

o 

c 
c 

' 

' 

*■ 

c 
c 

c 

s 

■^ 

'^ 

c 

c 

O         c 
o       c 

c 

c 
c 

c 
c 

o 
o 

o 

o 

5 

5 

:: 

^7 

-7 

r; 

- 

- 

- 

c 
o 

9 

o 

9 

9 

9 

9 

9 

f*^ 

o 

9 

s 

5 

5 

5 

5 

< 

cr 

< 

i  1 

<    y 

2         t 

o 

a 
d 

§ 

o 

O 

o 
o 
o 
o 

Q 

O 

o 

o 

O 

o 

8 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

c 

g 

o 

' 

o 
o 

s 

' 

(M 

o 
o 

s 

o 
o 

c 

■^ 

o 

c 
o 

o 

s 

o 

o 

O 

o 

s 

O 

o 

s 

o 

o 

a: 

< 
O 

5 

5 

-r 

-: 

- 

^ 

^ 

- 

^ 

o 

o 
o 

o 

9 

o 

o 

9 

9 

9 

^ 

z 

5 

5 

5 

5 

5 

< 

^    8 
<    œ 

t  i 

1  ! 

S 

o 
o 

O 

S 

o 
o 

6 

O 
O 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

i 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
b 

o 
o 

o 
d 

§ 

o 

"" 

■^ 

o 
o 
o 

"" 

g 

g 

O 

" 

(S, 

^ 

d 
o 

o 
d 

o 

c 

o 

O 

S 

o 

d 

o 

o 
d 

a: 

< 
o 

5 

s 

J 

^ 

-: 

^ 

-; 

^ 

^ 

o 
9 

o 

o 

5 

9 

o 

^ 

9 

o 

9 

r 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

<      cc 

1 1 

' 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

O 

o 

O 
O 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 

g 

i 

o 
o 
o 
o 

■" 

" 

o 

o 
o 

o 

" 

~ 

IN 

o 

o 
d 

o 
o 

o 

o 

O 

o 
o 

o 

o 

i  i 

o 
o 

2 

2 

O 
O 

o 

z 

■D 
o 

2 

3 

o 
o 

2 
D 

o 
o 
o 

2 
3 

l 

2 

=1 

2 

2 

o 
o 
2 

3 

o 
o 

2 
D 

o 

o 
o 
o 

2 
ô 

2 

2 

2 

D 

o 
o 
o 

2 
13 

o 
o 
o 

2 

g 

O 

8 

2 

o 
o 

2 

§ 

2 
D 

Ô 

1 

2 
3 

2 

=1 

2 

o 

§ 

2 

o 
o 
o 

2 

> 

°          UJ 

i  § 
2  § 

CO           < 

<     o 

a      a 

2       m 

2 

a 

in 

3 

1 

1 

1 

1 

^ 

3 

1 

3 

^ 

^ 

1 

3 

3 

^ 

D 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

& 

^ 

'a 

b 

^ 

% 

^ 

< 

5 

C 

1 

i 

E 

3 

E 

£: 

e 

1 

1 

1 

, 

E 

f 

E 

c 

E 

3 
C 

E 

3 

E 

E 

C 

1 

E 

E 
3 
c 

i 
1 

c 
o 

c 

3 
Ô 

c 

Ô 

1, 

.1 

1 

1 

3 
s; 

's  3 


a 

1 

1 



— 





-1 — 



"1 

-| — 

-1 — 

I 

§ 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

3 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

5l 

o 

^ 

i 

; 

^ 

; 

V 

V 

\ 

V 

' 

\, 

^ 

\ 

\ 

i 

1 

i 

V 

i, 

< 

o 

1 

5 

? 

? 

i 

o 

s 

o 

~1 

S 

c 

s 

si  g|  il  g|  si  g 

c 

g 

K 

o 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

o 

o 

C 

c 

c 

SI    ë 

c 

SI    s 

c 

g 

É 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

° 

o 

o 

° 

o 

*= 

° 

= 

c 

ï 

ï 

ï 

3 

Ui 

EC 

< 

y 

^ 

>- 
< 

2 
O 

z 

O 

< 

a 

cr 

< 

5 

5 

s 

s 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

$ 

5 

$ 

O 

1. 

v_ 

V. 

v_ 

v_ 

v_ 

v_ 

v_ 

v_ 

V 

v_ 

V 

v_ 

v^ 

V 

V 

V 

0 

< 

o 

o 

c 

c 

c 

o 

c 

c 

c 

1 

o 

c 

o 

c 

C 

g 

c 

~i 

~1 

~l 

"1 

o 

c 

ô 

c 

~l 

o 
o 

~g 

g 

^ 

g 

t- 

q 

o 

d 

c 

d 

O 

C 

d 

C 

c 

d 

d 

o 

d 

d 

c 

c 

c 

^ 

c 

c 

^ 

c 

c 

5 

g 

o 

i 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

:?, 

s 

ïï 

s 

s 

K 

< 

y 

z 

t 

I 

< 

a 

z 

<_ 

S 

(T 



;i 

< 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

5 

o 

ï. 

1 

1 

1 

V 

V 

V 

V 

ï 

V. 

V 

V 

V 

V 

C 

V 

V 

V 

V 

V 

< 

o 

o 

o 

^l 

s 

o 
o 

S 

§ 

§ 

s 

i 

§ 

o 

s 

o 
o 

g 

g 

S 

~i 

~l 

o 

o 
o 

a 

5 

~~g 

o 

o 

o 

g 

t- 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

s 

s 

s 

o 

g 

g 

D 

o 

b 

o 

6 

d 

6 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

b 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Ul 

rj 

n 

«D 

b 

ri 

s 

tfî 

to 

(D 

«1 

<n 

■V 

"" 

K 

O 

o 

< 

te 

U 

5 

g 

z 

< 

Z) 

Z 

< 

_2 

-J 

< 

3 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

O 

1 

1 

1 

^ 

î 

V. 

V. 

V. 

'i_ 

v_ 

V 

v_ 

v_ 

v 

v_ 

V 

v_ 

V 

y 

V 

< 

> 

o 

o 
o 

S 

s 

o 
o 

§ 

§ 

o 

§ 

§ 

§ 

o 

§ 

g 

o 

o 
o 

i 

o 

O 

o 
o 

ô 

o 

'         g 

1 

~§ 

o 
o 

■~g 

^ 

o 

o 

o 

q 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

g 

s 

S 

o 

S 

3 

3 

o 

o 

o 

° 

o 

O 

o 

O 

o 

° 

o 

o 

o 

O 

° 

b 

o 

o 

■^ 

o 

- 

S 

s 

s 

s 

? 

O 

z> 

< 

ce 

> 

r 

^ 

cr 

3 

i£ 

O 

< 

Z 

o 

Z 
< 

< 

Q. 

o 
o 
o 

~i 

o 
o 
o 

~î 

~ï 

g 

o 

o 
o 

~1 

1 

"^ 

~ï 

~J 

~i 

g 

o 

"1 

"1 

"i 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

~ï 

~i 

~J 

"1 

~8 

o 
o 
o 

o 

S 

^ 

2 

z 

2 

Z 

z 

z 

z 

z 

2 

Z 

2 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

Z 

2 

Z 

z 

z 

O) 

S 

ï 

^ 

Z) 

D 

3 

3 

ZS 

o 

3 

? 

R 

3 

D 

=> 

D 

3 

3 

Z) 

3 

3 

^ 

3 

D 

Z) 

D 

D 

3 

3 

Ç 

en 

_o 

£ 

^ 

o 

2 

Z 

'^ 

ri 

z 

£ 

ï 

i 

_i 

ô 

f 

i 

iî 

^ 

1^ 

2 

^ 

o 

6 

i 

i 

i 

^ 

ui 

o 

« 





— 











— i: 

— — 

"c 

> 

o 

s 

o 

o 

>* 

< 

a 

o 
z 
< 

o 

Q. 

o 

z 

8 

o 

o 

o 

o 

o 

CO 

g 

to 

< 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

œ 

E     5 

C 

< 

o 

3 

Q 

o 

~7 

Z 

j^ 

s 

£ 

•£ 

£ 

r 

£ 

£ 

O)        " 

< 

2    £ 

■^ 

« 

X 

I 

X 

X 

I 

X 

r 

Q.        S 

b 

S    < 

»- 

o 

1      o 

o 

c 

^       1 

3 

S 

z 

1 

1 

D 

1 

3 

1 

r^ 

3 

1 

1 

_J 

3 

f 

% 

_J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

_J 

^ 

J 

1 

_J 

3         O 









— 









<«     a 

Ë 

o 

m       *-> 

Ll_ 

5     '5. 

11 

"D 

C 

c 

c 

O 

a» 

n 

1  5 

JZ 

£ 

£ 

S 

S 

0. 

g 

S 

g 

ë 

S 

1 

1 

s 

o 

2 

5 

Ô 

2 

•=     Ô 

5 

o 

S 

o 

O 

ô 

Ô 

5 

0) 

<u 

0) 

0) 

a> 

9) 

01 

OJ 

0) 

2 

£ 

t 

4) 

t 

ïï 

s 

q: 

z 

z 

z 

ç 

C 

c 

c 

c 

o        £. 

c 

o 

y 

01 

v 

A] 

»- 

■6 

^ 

"9 

■6 

-6 

■5 

■ç 

■ç 

^ 

£ 

■B 

■£ 

£ 

c 

■C 

-C 

-C 

£ 

£ 

r: 

£ 

£ 

£ 

£ 

1   Ê 

o     <n 

o 

c 
o 

s 

< 

c 

1 

c 

3 

■3 

i 

c 

c 

i 

§ 

c 

c 

î 

c 

1 
1 

9 

5 

1 

9 

i 

5 

g 

5 

g 

5 
z 

1 

r 

1 

Ç 

5 

1 

JZ 

is 

s> 


5     § 


±   Ë 


s      5. 


i 

o 

9 

o 

s 

o 

O 

9 

o 
9 

S 

O 

9 

o 

o 

d 
9 

9 

? 

d 
9 

o 

i 

o 
o 

< 

'  Î 

S 

S 

O 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

§ 

O 

o 
o 

o 

O 

8 

O 

o 

i 

o 

o 
o 

o 

i 

O 

o 

o 

o 

o 

1 

° 

g 

o 
o 

g 

o 

8 

O 

o 

s 

o 

IT 

t 

5 

o 
9 

o 

s 

9 

o 

O 
O 

o 
o 

s 

S 

o 
o 

o 
9 

9 

o 
9 

9 

9 

o 
9 

< 

<     2 
1     S 

o 

§ 

g 

o 
o 

o 

d 

s 

o 

o 

o 

o 

1 

o 

o 
o 

g 

b 

g 

o 

o 

o 
o 

O 
O 

o 

o 
o 

8 

o 

g 

o 

o 

o 

g 

O 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

o 

o 

o 

g 

9 

o 
9 

o 
9 

o 

9 

o 

o 
9 

o 

9 

o 

8 

O 

9 

9 

o 

ci 

9 

o 
9 

< 

i  = 
!    8 

<     œ 

o      > 

li 

s 

s 

g 

o 

o 
o 
S 
o 

§ 

o 

1 

1 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

O 

8 

o 

8 

o 
o 

6 

6 

g 

ci 

o 

o 

o 

6 

o 

8 

o 

o 

o 

o 
o 

g 

o 
9 

8 

6 

d 

a: 
o 

O 

9 

o 
9 

o 
o 

o 
o 

o 
9 

o 
o 

o 
o 

9 

g 

o 

g 

o 

OD 
O 

9 

o 
9 

o 

g 

9 

g 

9 

o 
9 

=  1 

_,         3 
<         K 

o      >- 

Si 

îîî 

g 
s 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 

8 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

a 

o 

o 

g 
o 

1 

o 

8 

o 

g 
o 

o 

S 

g 

o 
o 

i 

o 

i 

o 

g 

o 
d 

o 

o 

1  i 

o 
o 
o 

z 

2 

3 

z 

3 
o 

z 

D 

o 
o 
o 

z 

3 

o 
o 
o 

z 

o 
o 
o 

i 

o 
o 
o 

z 
3 

z 

z 

2 
3 

z 

Z> 

Z 

6 

z 

3 

2 
3 

i 

2 
3 

2 
3 

± 

3 

2 
3 

z 
3 

3 

o 

z 
ô 

o 
o 

o 

z 

3 

o 

o 
o 

z 

Zi 

o 
o 
o 

Z 

3 

o 
o 

o 

z 

o 
o 
o 

z 

> 

^  i 

8 

2 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

8 

8 

8 

8 

S 

<     o 

§    2 

in       o 

I 

I 

X 

I 

X 

I 

I 

£ 

1 

1 

1 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

I 

I 

I 

3 

^ 

3 

3 

3 

D 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

^ 

^ 

^ 

a 

B 

i 

B 

^ 

i 

3 

1 

3 

3 

ô 

% 

< 

c 
1 

C 

1 

1 

■5 

€ 

3 

■ô 
1 

>■ 
1 

1 

1 

1 

1 

E 
5 

E 
5 

3 

1 

3 

E 

3 
C 

3 

1 

3 

E 
c 

5 

3 

Ë 

1 

E 

£ 
S 

> 

E 
■6 

1 

> 

1 

> 

i 

■6 
> 

1 

■6 

i 
> 

> 

I 

h 

aï 

II* 
lif 


î   '%. 


o: 

o 

s 

■9 

s 

9 

S 

*? 

~ 

^ 

9 

T 

' 

V 

; 

5 

< 
o     s; 

i  8 

<      ce 

o 
o 

r> 
o 

i 

s 

f 

s 

8 

i 

§ 
s 

o 

o 

s 

- 

g 

o 

o 

2 

§ 

9 

5 

5 

~ 

<> 

o 

-• 

^ 

T 

r^ 

< 
< 

<    y 

5      2 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

m 

o 

1 

o 

o 

s 

^ 

2 

< 
O 

9 

o 
9 

3 

s 

- 

- 

^ 

9 

^ii 

T 

s 

< 

;  § 

<      ce 
u       > 

II 

o 

o 

n 

o 

s 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

i! 

ï 

o 

ir 

i 

o 

o 

9 

9 

" 

- 

T 

s 

- 

9 

^ 

? 

<> 

<  J 

i  1 

LU       :<: 
a.      u 

_i         D 

<  tr 
o       1- 

1   1 

o 
o 

o 

O 

o 
o 

b 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

i 

s 

6 

(M 

o 
o 
o 

g 

8 

' 

z 

3 

z 

Z 

o 

ô 

o 
o 
o 

z 

z 

3 

z 

3 

z 

=3 

o 

g 

z 

2 

§ 

z 

z 

3 

i  s 
î  § 

o 
o 

s 

o 
o 
o 

o 
o 

a 

^ 

^ 

c 

c 

g 

9 

c 

3 

g    8 

Z         UJ 

CO       o 

1 

< 

1 

< 

i 

< 

1 

< 

< 

1 

1 

< 

< 

< 

o 

1- 

9 

3 

7 

z 

3 

^ 

^ 

3 

s 

B 

ç 

ç 

1 

1 

_, 

o 

Ë 
o 
u. 

■a 
o 

S. 

a 

ç 

c 
o 

s 

: 

c 

i 

■c 
> 

e 

•i 

^ 

c 

I 


I 

I 


~ 

~~r 



1 

___ 

~~^ 

] 

""" 

^■~ 

1 

E 

< 

Î 

2 

5 

5 

2 

5 

2 

5 

5 

2 

5 

? 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

o 

V 

V 

5 

V 

" 

" 

iî 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

o 

ô 

O 

ô 

Ô 

Ô 

ô 

O 

O 

g 

g 

g 

g 

< 

s 

a 

o 

s 

g 

S? 

g 

o 

1 

O 

g 

g 

g 

o 

o 

O 

o 

o 
o 

O 

O 

o 

s 

g 

S 

g 

S 

S 

g 

S 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

i 

2 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

° 

o 

O 

O 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

6 

< 

t 

S 

UJ 

§ 

a 

< 

3 

£ 

Ç 

< 

5 

g 

5 

5 

2 

5 

2 

5 

2 

s 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

o 

3 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

v_ 

V 

V 

l" 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

§ 

g 

g 

o 

< 

o 

1 

o 

s 

g 

s 

g 

g 

g 

o 

g 

g 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

g 

O 

in 

S 

o 

S 

g 

s 

s 

K 

g 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

O 

i 

o 

° 

o 

6 

6 

o 

O 

o 

° 

® 

° 

O 

O 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

(T 

a. 

CJ 

z 

Ç: 

2 

i 

< 

< 

~Ê 

E 

g 

2 

5 

5 

5 

$ 

5 

5 

? 

5 

2 

$ 

5 

5 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

" 

" 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v_ 

v_ 

^ 

^ 

< 

~~i 

~i 

g 

"~i 

"~1 

~i 

"~i 

~i 

~l 

ô 

g 

~l 

"1 

"g 

o 

~| 

o 

o 

g 

g 

g 

O 

o 
o 

§ 

g 

g 

o 

8 

o 

g 

o 

s 

s 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

S 

s 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

O 

i 

° 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

° 

° 

O 

o 

o 

O 

° 

° 

o 

o 

° 

6 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

° 

o 

a 

z 

c 

X 

§ 

u 

~5 

c 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

o 

li 

c 

V 

îi 

V 

V 

V 

" 

" 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

^ V_ 

V 

V^ 

v_ 

V 

v_ 

^ 

V 

^ 

< 

o 

~l 

i 

o 

o 

~1 

o 

o 

o 

~| 

g 

1 

~l 

"1 

o 

o 

g 

g 

g 

i 

i 

g 

o 

g 

o 

i 

o 

i 

g 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

5 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

° 

o 

° 

° 

o 

o 

O 

° 

o 

o 

o 

o 

° 

° 

o 

° 

"^ 

o 

o 

o 

o 

Œ 

_( 

S 

^ 

? 

o 

2 

< 

3 

^ 

z 
< 

_^ 

r 

~i 

~i 

s 

g 

8 

O 

g 

o 

g 

g 

o 

"1 



1 

o 

g 

1 

1 

1 

i 

o 

g 

i 

1 

g 

o 

~ï 

1 

~ï 

~ï 

i 

o 

§ 

1 

1 

s 

1 

o 

g 

"n 

^ 

z 

z 

z 

z 

Z 

^ 

z 

2 

z 

z 

z 

J- 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

i 

2 

S 

5 

^ 

3 

D 

D 

13 

^ 

D 

:3 

D 

U 

D 

D 

=> 

3 

^ 

g 

D 

D 

^ 

z 

3 

D 

^ 

3 

13 

T 

uS 

é 

^ 

n 

< 

_| 

i 

i 

; 

!C 

é 

i 

i 

t 

i 

é 

2 

:: 

à 

i 

z 

£ 

S 

C: 

i 

j 

i 

wS 

i 

d 

Cï 

S 

_i 

C^ 

a 

Ç 

> 

c 

Û 

1 

< 

z 

c 

Q. 

2 

EL 

< 

3 

o 

^ 

« 

o 
9 

1 

8 

E     5 

c 

3 

z 

™     • 

■7 

« 

_S 



1      £ 

^ 

o.      s 

o 

o        < 

1- 

o 

c       o 

c 

z 

D 

=1 

_5 

1 

% 

1 

1 

1 

_1 

1 

f 

1 

g 

9 

1 

1 

] 

t 

^ 

ri 

J 

ri 

J 

ri 

J 

J 

£      5 

3         ÏÏ 

to       q; 

Ë 

£       n 

«      ii 

(T 

tt) 

O 

o 

m 

» 

5     5> 

c 

•o 

n 

m 

n 

^ 

' 

c 

i 

1 1 

—     "o 

o     t 

0. 

o 

c 

a 

c 

2 
1 

a 

o 

S 

1 

1 
i 

c 

2 
1 
5 

I 

o 

1 

C 

i 
1 

i 

1 

e 
1 

1 

1 

o 

1 

1 

1 

o 

1 

2 

1 

î 

1 

1 
1 

? 

ê 

s 

1 

€ 

1 

1 

« 

f 

- 

Ï 

£ 

c 

( 

Z 

£ 

■g 

ç 

s 

5 

1 

s 

i 

î 

o 

■=     1 

o 

: 

B 

= 

T 

ë 

1 

^ 

^ 

;:■ 

(N 

;; 

ç 

g 

s 

f 

f 

j 

c 

§ 

^ 

£ 
U 

s 

S      E 

"c 

" 

Z 

J. 

(S 

(N 

f". 

fS 

r. 

rN 

rg 

T 

i 

T 

■i 

^ 

t; 

ç 

T 

7 

ç 

^ 

C         3 

o 

o     « 

s 

Ç 

1      - 

" 

-- 

-■ 

i :2. 

z 

1    ^^ 

'^ 

1       " 

1     *■ 

- 

; 

1     - 

" 

^ 

1 

" 

z. 

I 
I 


5     S, 


i 

a 

5 

5 

5 

2 

1 

5 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

< 

s  g 
5    < 

Z        Q. 
<        3 

o 

g 

o 

O 

g 

O 

i 

o 

g 

O 
O 

g 

O 
O 

O 

O 
O 

O 
O 

° 

g 

o 
o 

g 

O 

o 

8 

O 

O 

8 

O 

O 

o 

8 

O 

O 

S 

o 

o 

O 
O 

8 

O 
O 

O 

o 

g 

o 
o 

i 

o 
o 

o 

o 

O 

s 

o 
o 

S 

o 
o 

G 
O 

° 

1 

$ 

5 

S 

5 

ï 

5 

5 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

? 

2 

2 

2 

5 

2 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5    g 

i  1 
a  5 

<      œ 

o 

1 

o 

o 

g 

o 

o 

g 

o 

1 

O 

1 

1 

o 
o 

g 

O 

o 

§ 

o 

o 
o 

O 

g 

O 

O 

g 

o 

O 

g 

o 

8 

o 

O 

8 

O 
O 

O 

s 

o 
o 

8 
S 

O 

o 

1 

o 

o 
o 

o 
o 

g 

o 
o 

O 
O 

d 

o 

O 

o 

o 

O 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

s 

S 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

< 

5 
<   ^ 

O 

o 
o 

8 

O 

O 

g 

O 

6 

8 

O 
O 

O 

g 

o 

i 

i 

o 

O 

g 

O 

o 

O 

o 

o 

8 

O 
O 

O 
O 

S 

o 
o 

8 

O 

O 

8 

O 
O 

8 

O 
O 

g 

o 
o 

8 

O 
O 

8 
S 

O 

8 
S 

o 

o 

8 
S 

O 

o 
o 

i 

o 

o 
o 

8 

O 
O 

o 

s 

O 

o 

o 
o 

1 

O 

o 

8 

O 

1 
S 

2 

5 

5 

5 

5 

ç 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

? 

s 

2 

2 

< 

i 

q: 

5    > 

t      o 

1  ! 

S 
o 

o 

o 

1 

o 

O 

g 

o 

g 

O 

o 

1 

8 

i 

o 
o 

1 

o 
o 

O 
O 

O 

S 

o 
o 

O 

g 

o 
o 

S 

o 

i 

8 

8 

O 

O 

° 

o 

o 
o 

O 

o 

O 

o 

o 

i 

o 
o 

O 

o 

o 

O 

s 

o 
o 

s 

o 
o 

o 
o 

S 

o 
o 

° 

i  i 

g 

g 
g 

z 

8 

O 

Z 
D 

o 

g 

2 
D 

i 

i 

g 

8 

i 

i 

z 

z 

8 

O 

o 
o 

z 

8 

o 

z 

^ 

8 

O 

Z 

8 

o 
2 

7, 

z 

2 

8 

O 

z 
3. 

8 

i 

8 

O 

Z 

i 

8 

g 

s 

2 

2 

g 

ï 

o 

g 

i 

g 

i 

o 

8 

3 

Z 

g 

i 

o 

g 

i 

> 

o      " 
<       m 

i       ° 

2        2 
en       < 

<       O 

^      < 

z 

3 

5 

^ 

i 

ri 

ri 
? 

ri 

ri 

i 

t 

t 

t 

1 

i. 

i. 

•^ 

i 

i 

i 

% 

t 

t 

ri 

1 

a 

a 

ri 

< 

i 
1 
1 

l 

6 

4 

1 
1 

1 

i 

7 

1 
4 

c 

1 

e 
s 

i 

1 

5 
5 

1 

1 

î 

î 
l 

1 
1 

t 

2 
1 
5 
S 

■5 

1 

? 

2 
1 
5 
6 

s 
1 

2 

1 

6 

■6 

1 

î 

e 
s 

i 

£ 

1 

a 

1 

1 

t 

§ 

g 
1 

î 

c 

1 

i 

1 

l 

■5 

c 

1 
1 

c 

i 

i 

1 
i 

I 
I 
I 


c 

Ç 

s 

5 

i 

ï 

5 

5 

5 

î 

i 

5 

5 

5 

5 

o 

^ 

« 

o. 

? 

V 

5 

5 

Ç 

5 

5 

5 

o 

V 

V 

V 

îî 

V 

V 

w 

V 

V 

V 

V 

ï 

♦ 

+ 

"♦ 

♦ 

♦ 

V 

V 

V 

V 

V 

g 

ô 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

§ 

O 

o 

8 

O 

o 

< 

S 

s 

s 

S 

S 

O 

g 

o 

g 

g 

g 

O 

o 

o 
o 

o 

s 

o 
o 

§ 

2 

o 
o 

o 
o 

i 

i 

o 
o 

o 

o 

g 

g 

g 

o 

o 

O 

g 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

g 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

o 

s 

o 

S 

g 

g 

eo 

s 

o 

s 

? 

s 

5 

a 

5 

s 

g 

- 

s 

s 

° 

s 

s 

s 

a. 

2 

3 

i 

5: 

a 

i 

^ 

< 

D 







—^ 





œ 

Ç 

< 

î 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

t^ 

<= 

o 

? 

S 

5 

s 

5 

5 

ï 

5 

o 

V 

C 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

+■ 

*■ 

♦ 

"♦ 

"♦ 

♦ 

V 

V 

V 

V 

V 

o 

o 

ô 

o 

'o 

ô 

ô 

ô 

5 

§ 

o 

o 

o 

g 

ô 

3 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

i 

g 

i 

o 

s 

o 

g 

s 

o 

s 

5 

s 

s 

s 

s 

a 

^ 

2 

= 

s 

s 

s 

s 

s 

a 

_, 

Û. 

3 

z 

f 

^ 

< 

Z 

< 

< 

~Œ 

^ 

< 

î 

5 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

^ 

„ 

^ 

2 

? 

SD 

5 

5 

5 

s 

? 

5 

o 

!J 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

ï 

"♦ 

+■ 

ï 

T 

+■ 

V 

V 

V 

V 

V 

o 

o 

ô 

ô 

o 

g 

o 

o 

O 

i 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

g 

g 

tn 

u% 

m 

m 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

=^ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

s 

o 

s 

s 

o 

3 

o 

s 

s 

s 

s 

s 

c^ 

r^ 

^ 

^ 

^ 

o> 

o> 

o 

~ 

- 

- 

a 

< 

y 

z 

5: 

X 

< 

z 

< 

2 

a 

i^ 

g 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

i 

T 

-? 

«, 

^ 

s 

«9 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

o 

V 

V 

V 

V 

V 

0 

V 

V 

V 

V 

V 

* 

■* 

"♦ 

"ï 

• 

*■ 

♦ 

V 

V 

V 

V 

V 

< 

~~i 

~g 

"~i 

~~i 

~~i 

~~i 

~l 

g 

g 

"1 

"I 

1 

~l 

~| 

~g 

~1 

~~% 

~l 

~| 

g 

1 

o 

g 

1 

1 

§ 

i 

1 

8 

o 

ô 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

g 

O 

o 

o 

o 

o 

5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

g 

g 

s 

i 

î 

83 

a> 

s 

o 

5 

? 

S 

3 

s 

04 

o 

2 

s 

s 

s 

a 

s 

a 

tt 

3 

> 

C 

c 

< 
2 
< 

J 



r 

« 

o 

1 

o 

g 

g 

1 

~i 

o 

1 

~i 

~ï 

"i 

~i 

"1 

~§ 

~i 

o 

g 

o 

g 

i 

~i 

g 

g 

o 

"ï 

o 

8 

~i 

g 

s 

° 

i 

1 

i 

s 

"n 

^ 

z 

z 

2 

Z 

z 

z 

2 

Z 

z 

z 

z 

§ 

î 

ê 

z 

r 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

5 

Q. 

O 

z 

3 

3 

D 

D 

D 

D 

3 

3 

r 

3 

= 

3 

D 

^ 

D 

3 

3 

2 

-) 

-> 

-» 

< 

^ 

^ 

? 

S 

uS 

r*) 

J» 

o 

c 

> 

£ 

O 

s 

>s 

a 

z 
< 

s 

Q 

z 

1 

§ 

g 

g 

8 

1 

o 

o 

o 

s 

i 

o 

g 

g 

o 

g 

o 

§ 

a. 

<_ 

S 

S 

S 

n 

:: 

_z 

3 

~s" 

> 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

■s 

™ 

~ 

"T 

— 

o 

5 

O 

g 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

o 

g 

g 

s* 

o 

o 

E     Î 

c 

ë 

£ 

£ 

£ 

1 

c 

e 

5 

c 

ê 

5 

5 

ê 

c 

1 

c 

C 

3 

< 

1 

n 

rt 

2 

2 

<u 

S 

s 

s. 

S 

£ 

S 

S. 

a 

G 

£ 

~? 

w 

5 

ï 

I 

I 

I 

X 

I 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

O 

1     1 

^ 

t^ 

£     5 

o 

o 

ç 

ç 

c 

c 

S    ^ 

o 

o 

o 

^ 

s 

3 

i 

S 

3 

1    f 

9 

c 

3 
"? 

j 

1 

1 

1 

g 

J 

1 

1 

g 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

c^ 

J 

_£ 

^ 

£    1 

3         ^ 

«     a 

Ë 

*      "n 

â 

s 

Q 

ô 

â 

5    ^ 

T3 

■O 

T3 

■o 

T3 

Ç 

C 

C 

c 

0  n 

1  5 

O 

1 

\ 

1 

1 

i 

1= 

\ 

J 

\ 

\ 

Î 

—     "o 

c 

Œ 

œ 

s 

1 

î 

^ 

s 

3 

r 

5 

s 

J 

5 

0  £. 

1  1 

£ 

s 

2 

e 

i 
6 

o 

s 

2 

s 

5 

5 

. 

ç 

o 

3 

ç 
> 

1 
C 

1 

c 

ç 

i 

ç 

E 

1 

1 

1 

1 

1 

1      1 

C 
1 

i 

: 

^ 

ç 

5 

^ 

3 

< 

is 

2 

1 

] 

2 

J < 

< 

l 

< 

n 

< 

2 

J 5 

E 

1 

< 

< 

1 

< 

1 

< 

J 

J 

J 

J 

I 
I 


s     >, 


i 

_ 

_ 

_. 

_. 

o 

î 

_ 

_ 

_ 

_ 

o 

9 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

; 

S 

S 

■0 

< 

i  s 

m      O 

il 

<      = 

■^ 

'" 

° 

° 

o 

g 

o 
o 

o 

g 

o 
o 

g 

o 

° 

8 
§ 

g 
g 

o 

" 

o 

g 

o 

o 

o 

S 

g 
1 

1 

S 

g 

8 
8 

O 

8 
S 
g 

8 
g 
g 

g 

O 

g 

1 
g 

o 

g 

o 

3 

O 

8 

O 

g 

" 

S 

o 

S 

o 

- 

_ 

_ 

^ 

z 

o 

- 

- 

- 

- 

o 

g 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

l 

«9 

s 

s 

<  o 

^  i 

2        < 

<  S 

§ 

8 

§ 

§ 
s 

o 

g 
s 

o 

o 

o 

g 

o 

8 

O 

o 

g 

o 
o 

' 

g 

8 

8 
S 

O 

8 
S 

o 

8 
g 

8 
8 
g 

8 
8 

8 

O 

O 

o 

8 
8 
S 

8 
8 
g 

s 

8 
g 

g 

g 

O 

g 

O 

g 

O 

g 

o 

g 

" 

8 
S 

g 

g 
g 

i 

a 

_ 

_ 

_ 

_. 

s 

o 

^ 

T 

_ 

_ 

o 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

ïï 

S 

s 

s 

< 

i 
h 

i 

■^ 

o 

g 
g 

o 

g 

o 

g 
g 

o 

g 

o 

o 
o 

O 

o 

g 

o 
o 

" 

" 

g 

8 

g 
g 

g 
g 

O 

8 
8 
S 

8 
8 

8 
8 

O 

8 
8 

O 

g 

s 

O 

g 

O 

g 

8 
S 
g 

8 
8 

O 

g 

g 

p) 

^ 

s 

8 

O 

1 

_ 

_ 

_ 

^ 

o 

o 

^ 

^ 

_ 

_ 

O 

o 

5 

5 

1 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

c 

T 

T 

2 

< 

< 

1 1 

o 
o 

o 

s 

o 

o 

g 

o 
o 

° 

o 
o 

o 

5 

o 

s 

o 

8 

O 

§ 
s 

o 

8 
g 

- 

o 

O 

g 

o 

O 

S 

1 
g 

g 

O 

g 

O 

8 

g 
g 

8 
g 
g 

O 

g 

O 

8 
8 
g 

8 
8 
g 

g 

s 

g 

8 
g 

g 

O 

ï  1 

§ 
° 

g 

s 

i 

g 

c 
z 

i 

z 

1 

z 

D 

8 

2 

g 
g 

2 

g 
° 

i 

g 

z 

z 

g 

o 

± 
5 

g 

i 

g 

o 
2 

8 

i 

2 

S 
g 

i 

8 
S 

2 
D 

2 

s 

2 
3 

1 

Z 

g 
s 

z 

i 

! 

1 

2 
5 

z 
3. 
t 

8 

2 

i 
i 

s 

i 

ù 

z 

8 

O 

Z 

> 

(A        < 

„ 

o 

g 

g 

. 

o 

o 

S 

I 

8 

8 

O 

g 

D        >- 
<        O 

2  < 

r 

i 

1 

i 

1 

1 

i 

X 

i 

s 
n 

1 

r 

i 

i 

1 

r 

i 

r 

1 

e 

^ 
^ 

t 
? 

ri 

^ 

i 

". 

t 

". 

ri 

^. 

% 

t 

i. 

ri 

i 

ri 

1 

ri 

? 

^ 

^ 
2 

, 

1 

ri 

1 

1 

1 

ri 

S 

1         S 

< 

i 

< 

< 

< 

; 

j 

< 

î 

< 

s 

< 

y 

î 

< 

t 

i 

i 
i 

i 

< 

t 

1 
c 

< 

è 

f 

< 

J 
t 
< 

o 

c 

5 

< 

1 

E 

E 

li 

ni 

6.-: 


"s 

~~] 





1 

■"" 

■~^ 

~n 

■^™ 

c 

i 

^ 

S 

5 

5 

5 

Î 

2 

5 

o 

n 

" 

9 

o 
o 

o 
o 

r, 

s; 

" 

„ 

<o 

„ 

5 

5 

5 

s 

o 

Ï 

Ï 

; 

5 

'i 

Ï 

;; 

îî 

"ï 

i 

■J 

♦ 

^ 

♦ 

■j 

î- 

i 

ï- 

ï 

ï 

ï 

v^ 

K 

o 

o 

1 

~g 

° 

~ô 

g 

1 

g 

~i 

g 

ô 

o 

g 

g 

§ 

§ 

g 

8 

g 

O 

g 

g 

§ 

g 

g 

g 

§ 

8 

g 

* 

§ 

2 

S 

s 

o 

s 

g 

o 

o 

o 

o 

g 

§ 

g 

g 

g 

g 

o 

S 

S 

S 

ë 

5 

S 

S 

S 

° 

^ 

o 

r4 

!^ 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

" 

o 

9 

o 

o 

S 

<D 

" 

~ 

S 

~ 

«3 

<o 

" 

» 

" 

O 

O 

O 

o 

a 

s 

Î 

t 

a 

UJ 

0. 

< 

3 

£ 

^ 

^ 

Oï 

o 

1 

i 

i 

5 

5 

^ 

5 

5 

5 

2 

^ 

i 

i 

1 

o 

3 

Z 

" 

3 

T 

; 

5 

5 

5 

ï 

ô 

ô 

ô 

ô 

Ô 

Ô 

ô 

Ô 

ô 

~g 

Ô 

ô 

'      o 

g 

g 

~8 

g 

g 

"~g 

~g 

2 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

S 

a 

o 

s 

(M 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

CM 

ID 

V 

i 

O 

^ 

(N 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

° 

9 

O 

o 

° 

" 

" 

" 

~ 

~ 

^ 

« 

O 

(O 

o 

o 

o 

q: 

0- 

g 

z 

§ 

^ 

< 

z 

< 

< 

~œ 

;i 

i 

t^ 

S 

5 

5 

5 

ï 

2 

s 

o 

'^ 

O 

o 
o 

o 
o 

J 

5 

s 

« 

^ 

m 

5 

s 

5 

5 

o 

■j- 

i 

JÎ 

y 

ÎI 

JJ 

U 

V 

■j 

■J 

"i 

■j 

ï 

ï 

î 

ï 

"ï 

V 

V 

V 

V 

< 

~l 

~8 

~| 

~i 

"i 

~i 

■~l 

~l 

o 

I 

o 

~i 

~l 

■~g 

o 

o 

"1 

~8 

O 

i 

o 

g 

~l 

~| 

"^ 

~l 

~g 

g 

~g 
g 

§ 

o 

o 

o 

g 

S 

O 

o 

o 

O 

CM 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

^ 

o 

O 

o 

o 

V) 

<N* 

CSJ 

Cv* 

*7 

^ 

tM 

r* 

CJ 

X 

5 

z 

5 

< 

~£ 

Ç 

^ 

*n 

T, 

< 

" 

« 

5 

5 

$ 

5 

5 

5 

o 

er 

'2 

O 

o 
o 

o 
o 

, 

î 

^ 

n 

V 

? 

5 

5 

5 

5 

_o 

:r 

:? 

V 

" 

;; 

V 

c 

V 

■j- 

"i 

■j 

■j 

♦ 

♦ 

♦ 

■j 

Li 

■? 

_ 

V 

V 

V 

'^ 

O 

ô 

ô 

ô 

o 

o 

o 

Ô 

ô 

ô 

g 

o 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

s 

s 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

S 

Sî 

s 

o 

o 

n 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

É 

S 

S 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

•? 

*? 

*^ 

o 

=■ 

o 

" 

T 

^ 

s 

^ 

■«■ 

«3 

o 

œ 

^ 

» 

'" 

O 

o 

° 

o 

a 

< 

^ 

g 

z 

•^ 

< 
z 

< 

c 

< 

r 

1 

~1 

i 

1 

§ 

o 

g 
g 

s 

1 

i 

§ 

g 

o 

§ 

g 

g 

"ï 

"1 

o 

1 

1 

g 

g 
g 

o 

g 

g 

o 

g 
g 

i 

o 

g 

i 

i 

1 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

5 

3 

3 

D 

D 

:2 

3 

D 

:d 

D 

D 

D 

z 

a 

z 

: 

3 

D 

Iî 

D 

3 

2 

< 

^ 

œ 

i^ 

UK 

^ 

? 

r^ 

uS 

ui 

rS 

uS 

O) 

Ç 

> 

o 

(/I 

"c 

O 

o 

< 

5 

Û 

z 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

„ 

„ 

c 

o 

o 

o 

o 

2 

o 

o 

c 

c 

a. 

< 

U-) 

^n 

3 

o 

5_ 

(T 

tt       o 

5    i 

i 

O 

^ 

£ 

i 

s 

i 

i 

i 

£ 

< 

n 

n 

£     "? 

9 

a 

q 

I 

r 

X 

I 

I 

X 

Z 

X 



c     •- 

' 

' 

*      b 

?     ^ 

o     9 

"-      c 

1*        3 

z 

I 

=■ 

J 

1 

ri 

ri 

ri 

_J 

I 

J 

«J 

? 

J 

ri 

ri 
? 

ri 

_1 

ri 
_1 

ri 

g 

ri 
_J 

1 

J 

J 

J 

J 

ri 

J 

1 

3  ;? 



«  *" 

?    ë 

—       LL 

5-  -o 

? 

1 

? 

C 

c 

ffl 

fl 

1    1 

O        o 

E      c 

2 

E 

c 

1 

s 

1 

1 

E 

1 

1 

1 

E 

i 

Ê 
3 

1 

S 

§ 

i 

1 

? 

1 

i 

z 
1 

1 

1 

£ 

1 

S 
o 

i 

1 

s 

1 

1 

3       ^ 

< 

Q 

< 

a 

( 

o 

c 

t 

i 

in     S 

q 

e 

1      Q 

g 

g 

2 

J ç 

°J 

° 

2 

'' 

'^ 

I 

I 


~ 

I 

1 

■^ 

1 

■■" 

— " 

1 

£ 

n 

tfi 

lO 

1 

5 

5 

o 

9 

S 

o 
9 

o 
o 

o 

5 

5 

5 

î 

5 

5 

o 

V 

V 

ï 

"i 

î 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

O 

O 

O 

o 

o 

g 

o 

g 

g 

o 

< 

i 

i 

o 

S 

o 

g 

o 

o 

g 

g 

g 

g 

g 

i 

g 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

g 

g 

s 

g 

s 

g 

3 

o 

o 

g 

g 

o 

o 

o 

<P 

o* 

fs* 

CN» 

o 

o 

^ 

2 

o 

o 

9 

o 

9 

o 

*=? 

» 

s 

S 

« 

s 

s 

° 

o 

O 

o 

° 

O 

s 

S 

s 

S 

S 

s 

CM 

■^ 

"^ 

(M 

IT 

S 

< 

Ç 

a: 

< 

z 

< 

3 

S 

£ 

in 

rï 

^ 

m 

tf) 

< 

5 

5 

o 
o 

9 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

_o 

V 

V 

*■ 

■* 

■+■ 

■+■ 

■* 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

O 

ô 

Ô 

ô 

ô 

ô 

O 

O 

g 

ô 

~g 

g 

s 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

g 

g 

< 

o 

g 

S 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

g 

s 

° 

o 

o 

N 

o 

s 

o 

s 

o 

g 

s 

o 

° 

s 

° 

i 

1 

o 

° 

o 

o 

o 

9 

o 

o 

i 

s 

s 

£ 

" 

s 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

s 

o 

s 

s 

s 

s 

5 

z 

^ 

^ 

5 

< 

< 

~â 

E 

tn 

<o 

CD 

tf) 

^ 

© 

1 

2 

5 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

O 

V 

V 

■j 

'i' 

■j 

"j- 

■j' 

ï 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

< 

■~8 

Ô 

~î 

~i 

~l 

§ 

"g 
g 

o 

o 

g 

g 

~1 

o 

~| 

~1 
s 

i 

o 

g 

o 

g 

o 

g 

I 

g 

g 

T 

1 

■~l 

ô 

1 

ô 

Ô 
g 

O 

o 

1 

i 

sJ 

<D 

o 

O 

o 

g 

s 

s 

D 

(O 

03 

» 

« 

Œ> 

(D 

Œ) 

Ifi 

"" 

S 

^ 

u 

z 

t 

I 

i 

H 

< 

~s 

E 

<o 

en 

^ 

*n 

OD 

*n 

1 

5 

5 

o 
9 

o 

5 

o 
o 

O 

2 

o 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

o 

V 

V 

"ï 

+■ 

"♦ 

V 

V 

V 

V 

V 



, 

< 

1 

Ô 

o 

1 

~î 

"1 

~1 

1 

ô 

g 

~1 
O 

■~g 

~1 

Ô 

1 

i 

g 

g 
s 

g 

i 

i 

■~g 
s 

~i 

1 

~1 

i 

"s 
g 

1 

i 

i 

i 

o 

° 

o 

9 

O 

■? 

=> 

=? 

s 

s 

s 

s 

S 

£ 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

s 

s 

?î 

s 

'^ 

~ 

~ 

~ 

ff 

< 

Ï 

g 

z 

™ 

i 

< 

_J 

r 

~ï 

~i 

§ 
° 

~ï 

o 

§ 

~ï 

§ 
° 

g 

o 

g 

o 

§ 

~ï 

g 

o 

1 

i 

"1 

o 

g 

g 
g 

i 

o 

g 

g 

o 

~l 

"1 

~î 

~ï 

~î 

1 

^ 

1 

— 

J 

z 

^ 

z 

z 

■ 

^ 

2 

z 

z 

^ 

z 

z 

z 

z 

^ 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

t. 

z 

z 

5 

1 

[^ 

D 

^ 

:d 

2 

^ 

s 

D 

D 

D 

^ 

? 

D 

D 

^ 

■D 

? 

z 

3 

3 

? 

D 

5 

? 

^ 

o 

D 

z 

D 

m 

< 

< 

i 

C: 

i 

•i 

i 

ï 

S 

:i 

i 

2 

; 

t 

2 

i 

i 

2 

; 

Ia 

é 

i 

~ 

c; 

i 

uS 

lé 

^ 

Sï 

0 

ï 

•J> 

CB 

C 

> 

o 

"c 

o 

LL 

< 

^ 

o 
z 
< 

c 

Q 

a. 

2 

a. 

< 

3 
CO 

□ 

^ 

' 

%      9 

< 

O 

î 

ï 

1 

3 

5     5 

z 
< 

s 

1 

i 

£ 

= 

£ 

^ 

f 

^ 

5 

•     7 

in 

< 

r 

_î 

_i 

-J 

A 

A 

< 

< 

< 

< 

i   7 

, 

' 

<   *" 

^      o 

5     9 

■^      c 

«>         3 

z 

D 

—I 

g 

1 

1 

^ 

i 

% 

_f 

E 

1 

=■ 

1 

=1 

^ 

g 

1 

1 

J 

1 

J 

J 

i 

1    ^ 



— 



— 

— 

' 

1 

É  i 

a 

c 

c 

U 

ii 

C 

I  Ï 

E 

i 

f 

^ 

E 

J 

QJ 

0) 

1 

o 

ç 

5 

1 

o 

1  1 

O        o 

< 

■s 

T3 

1 

1 

s 

l 

i 

T3 

c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
ô 

E     i 

ï 

Œ 

0 

1» 

c 

• 

; 

1 

1 

i 

i 

1 

Ê 

E 

e 

E 

g 

E 

E 

E 

E 

• 

£ 

« 

î 

^ 

■1 

1 

1 

■a 

* 

« 

^ 

c" 

E      = 

( 

E 

i 

i 

i 

1 

1 

= 

ç 

; 

j 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

{ 

l 

1 

^     1 

j_J 

à 

J 

fl 

3 

\ 

; 

c 

ï 

_l 

_i 

LJ 

J 

L 

1     J 

1 (. 

LJ 

_^ 

^ 

_S 

_i 

L_3 

_3 

J 

s\  a 

_2 

11' 


I 
I 
i 
i 
I 


Œ 

— 

— 

— 



— 

— 

— 

— 



— 

— 

— 

— 

ii! 

5 

< 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

c 

ï 

v_ 

V 

îî 

" 

< 

i 

O 

1 

i 

8 

o 

s 

o 

g 

"~| 

~I 

i 

1 

g 

c 

o 

1 

1 

o 

1 

o 

i 

O 

o 

o 

s 

o 

ô 

s 

o 

~I 

1 

c 

c 

s 

s 

g 

o 

~| 

~1 

O 

z 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

J 

' 

' 

' 

■* 

a 

o 

3 

t 

cc 

< 

2 

Q. 

< 

J 

m 

il 

3 

5 

5 

5 

2 

s 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

c 

V 

V 

V 

< 

s 

i 

i 

i 

ô 

o 

s 

~i 

~| 

1 

c 

o 

o 

~g 

o 

1 

1 

i 

O 

o 

S 

ô 
s 

O 

~i 

~1 

~| 

~~ï 

"1 

~î 

g 

i 

~l 

~l 

Ô 

o 

o 

r>4 

o 

O 

o 

o 

a 

i 

UJ 

1 

~ 

" 

£ 

s 

" 

" 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

^ 

i 

' 

!f 

' 

(T 

^ 

3 

^ 

^ 

1 

< 

Z 

< 

< 

m 

tr 

iZ 

§ 

5 

5 

î 

2 

5 

5 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

O 

JJ 

Jî 

5 



g 

ô 

g 

g 

ô 

ô 

ô 

ô 

O 

ô 

< 

g 

o 

s 

S 

s 

§ 

g 

g 

g 

g 

o 
o 

o 

s 

S 

S 

o 

S 

s 

O 

S 

s 

g 

S 

1 

g 

g 

o 
° 

o 

V 

03 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

e» 

S 

(/} 

"" 

■" 

"" 

*" 

"" 

*~ 

*•■ 

■^ 

^ 

Œ 

i 

z 

X 

o 

< 

2 

o: 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

s 

5 

1 

5 

? 

_2 

V 

V 

lî 

îî 

îî 

< 

o 

1 

o 

ô 

o 

~I 

1 

i 

~g 

o 

~i 

"1 

~i 

i 

i 

o 

o 

s 

o 

~1 

O 

"1 

o 

o 

o 

~~i 

1 

1 

■~g 

O 

"i 

o 

3 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

— 

"" 

— 

— 

'~ 

"■ 

■* 

^ 

^ 

^ 

a 

< 

o 

> 

f 

c 

< 

_5 

r 

z 

Z 

g 

~~z 

g 

z 

~~ô 

z 

~ 

o 

o 

z 

z 

~ï 

z 

o 

o 

~ 

o 

~ 

ô 

ô 

ô 

z 

ô 

ô 

^ 

^ 

~ 

r 

1 

m 

s 

s, 

o 

s 

S 

s 

§ 

I 

§ 

1 

g 

g 

s 

s 

o 

o 

g 

g 

s 

o 

o 

3 

s 

o 

i 

s 

i 

g 

o 

« 

^ 

2 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

2 

2 

z 

2 

2 

2 

2 

z 

2 

z 

2 

^ 

2 

Z 

z 

^ 

^ 

z 

z 

2 

2 

2 

2 

S 

2 

D 

D 

D 

3 

3 

3 

D 

-D 

3 

3 

3 

D 

D 

D 

3 

D 

3 

D 

3 

D 

3 

-> 

-> 

=; 

2 

t6 

5 

uS 

^ 

V 

^ 

é 

i^ 

uS 

^ 

3 

é 

(6 

c 

> 

O 

tj 

o 

< 

^ 

s 

o 

z 

o 

a 
a 

w 

_< 

^ 

,« 

o 

S 

o 

S 

S 

S 

« 

i 

). 

1     ? 
5     S 

o 

a 

u 

^ 

^ 

y 

^ 

^^ 

^ 

§ 

2 

£ 

1 

1 

1 

1 

1 

s 

5     7 

< 

< 

5 

S 

£ 

^ 

£ 

£ 

£ 

1 

CJ 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

C       -r- 



— 













^          o 

5    t- 

Z     o 

o     9 

■-      c 

«2         3 

2 
3 

J 

ri 

1 

ri 

s 

E 

1 

1 

J 

ri 
_J 

ri 

ri 

ri 

ri 
__| 

1 

ri 

ri 

ri 

a 

1 

1 

1 

1 

J 

J 

ri 

ri 
_J 

J 

J 

3        j^ 

i  1 

€  "■ 

^ 

c 

^      "O 

1 

i 

c     — 

o 

<       s 

^ 

n 

Z:    0. 

i  1 

ir 

3 

0) 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

? 

t 

s 

? 

? 

? 

^ 

* 

s 

E      c 

3         O 

2 

< 

1 

i 

i 

1 

i 

i 

f 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
o 

9 

° 

i 

1 

1 

1 

1 
e 

o 

s 

1 

5 

ï 

2 

£ 

s 

1 
s 

1 

8 

1 

s 

1 

1 

1 

in     S 

_2 

_3 

_i 

_i 

_J 

-â 

_J 

i: 

£ 

c 

5 

5 

5 

5 

5 

_5 

_5 

c 

_5 

_5 

_6 

5 

â 

s 

5 

5 

5 

lu 


i 
I 
I 
i 
I 


5 

1 

r 

Ç 

o. 

^ 

o 

< 

9 

^ 

o 

O 

o 

-;■ 

s 

5 

5 

5 

S 

5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

î 

"♦ 

■; 

■J^ 

"♦ 

V 

V 

V 

1/ 

V 

V 

+ 

*■ 

*■ 

'ï 

"♦ 

*■ 

V 

ô 

o 

S 

o 

o 

o 

o 

o 

G 

o 

O 

§ 

O 

1 

< 

g 

g 

i 

g 

g 

g 

g 

1 

o 

s 

S 

s 

s 

g 

o 
o 

g 

o 

o 

o 
o 

g 

o 
o 

O 
O 

g 

g 

g 

g 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

^ 

s 

S 

o 

T 

9 

^ 

■* 

f'J 

° 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

^ 

o 

o 

o 

° 

r> 

o 

" 

'*' 

" 

r> 

i 

S 

s 

tD 

i 

i 

S 

< 

t 

q: 

a! 

Q. 

D 

a: 

ly 

t 

in 

V 

OD 

o 

o 

i 

5 

— 

o 

o 

9 

O 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

cp 

o 

o 

9 

9 

? 

o 

■j 

"ï" 

"ï 

*■ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"♦ 

♦" 

♦ 

*■ 

o 

o 

o 

o 

o 

ô 

s 

ô 

ô 

ô 

O 

s 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

o 

g 

g 

o 

< 

o 

O 

S 

§ 

n 

g 

£ 

S 

o 

o 

O 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

s 

s 

s 

g 

S 

§ 

o 

S 

g 

^ 

Q. 

2 

o 

■" 

9 

o 

^ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

6 

o 

o 

" 

^ 

" 

s 

i 

s 

i 

i 

É 

0. 

Z 

t 

S 

i 

< 

< 

~Ê 

E 

^ 

^ 

o 

o 

< 

o 

(N 

'^ 

o 

■^ 

o 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

ÇP 

o 

o 

9 

o 

9 

O 

+■ 

■* 

*■ 

■? 

♦ 

"ï 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"♦ 

*■ 

*■ 

"♦ 

"♦ 

♦ 

< 

■~8 

~1 

~i 

'o 

g 

~g 

1 

~l 

~~i 

g 

i 

o 

8 

i 

1 

§ 

1 

s 

1 

s 

o 

§ 

s 

"1 

o 

"1 

o 

§ 

i 

~| 

"1 

"~g 

o 

~| 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

CM 

o 

s^ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Z) 

■" 

3 

3 

£ 

œ 

S 

tt 

< 

z 

< 

r 
o 

2 

< 

~CL 

it 

w 

*n 

o 

o 

< 

g 

2 

- 

5 

o 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

2 

g 

g 

g 

o 

9 

o 

< 

S 

"~§ 

~| 

~8 

1 

i 

S 

O 

o 

o 

o 

o 

~i 

~1 

~l 

i 

o 

o 

~1 

8 

1 

~l 

o 

s 

^ 

~i 

o 

8 

O 

O 

~1 

i 

^ 

S 

o 

'i' 

o 

" 

° 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

" 

" 

n 

^ 

n 

^ 

o 

3 

3 

3 

s 

s 

a 

> 

t 

" 

< 

z 

< 

c 

_i 

r 

« 

§ 

O 

s 

o 

S 

1 

~ï 

i 

1 

g 

o 

"1 

"^ 

~J 

~J 

"1 

~l 

"1 

g 

§ 

1 

1 

s 

o 

8 

1 

"1 

g 

8 

1 

1 

~1 

g 

o 

5 

^ 

UJ 

D 

3 

2 

z 

3 

Z 

z 

z 

Z 

i 

z 

3 

1 

i 

t, 

2 

z 

z 

i 

i 

3 

2 
3 

2 

i 

z 

3 

z 

3 

2 

i 

§ 

z 

3 

z 

2 

=i 

=> 

-> 

< 

< 

A 

uS 

ob 

rS 

wS 

^ 

s 

uS 

é 

uS 

ai 

(J) 

«S 

(6 

Q 

_ç 

> 

o 

^ 

o 

O 

o 

2c 

- 

s 

z 

o 
o 

a 

(rt 

z 
< 

g 

S 

_Ë 

O 

S 

° 

.<1 

^ 

^ 

^ 

J. 

U1 

3 

o 

> 

a      o 
™      9 

< 

o 

s 

s 

i 

ï 

a 

1 

5     § 

z 
< 

^ 

% 

£ 
rë 

= 

= 

1 

£ 

1 

aï 

i 

£ 

£ 

J 

S     7 

_s 

I 

^ 

1 

_l 

1 

I 

< 

< 

< 

< 

< 

C       '- 

2      b 

<   *z 

.       o 
o     9 

*-      c 

1 

^ 
? 

1 

1 

ri 

s 

1 

ri 

ri 

ri 

1 

^ 

ri 

_£ 

3 

o 

3 

3 

C 

3 

1 

1 

g 

e 

3  ;? 











' 

'    ' 



^^~ 

«  *" 

1 1 

i  !S 

a 

_ 

<u 

c 

c 

c 

( 

5    s 

( 

( 

£ 

1 

1 

1 

^       0. 

] 

1 

1 

l 

o      a 

Ê     = 
II 

(£ 

1 

1 

1 

1 

i 

l 

1 

2 

l 

1 

1 

« 
g 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

J 

1 
Ç 

{       (■ 

t 

1 

5 

l 

T 

ç 

1 

1  s 

1 

_5 

J 

1 

1 

1 

J 

J 

i 

J 

: 

1 

J 

J 

■t 

J 

s    5. 


a 

"■"■ 





— 









— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

i 

g 

^ 

CM 

^ 

<- 

9 

o 

5 

5 

5 

5 

g 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

? 

5 

ï 

5 

s 

5 

s 

î 

î 

2 

o 

* 

• 

■? 

+ 

■j 

* 

V 

V 

V 

" 

" 

y 

V 

" 

V 

V 

5 

ï 

o 

< 

c 

c 

i 

§ 

S 

i 

§ 

c 

i 

i 

s 

S 

c 

c 

ô 

s 

o 

Q 

§ 

o 

i 

i 

i 

c 

1 

i 

~l 

c 

~8 
8 

g 

8 

~l 

c 

1 

D 

c 

i 

s 

s 

" 

S 

2 

' 

e 

to 

o 
c 

O 

o 

§ 

g 

g 

g 

° 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

i 

i 

o 

c 

l 

1 

1 

o 

g 

I 

< 

O 

i 

l 

e 

5 

a 

< 

3 













(Z 

i 

§ 

o 

o 

^ 

o 

o 

o 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

i 

5 

5 

2 

5 

5 

5 

5 

î 

î 

5 

i 

5 

î 

5 

O 







*_ 

*_ 

ï 

* 

♦ 

♦ 

V 

v_ 

v_ 

V 

v^ 

V 

V 

V 

0 

ï 

V 

V 

V 

Jî 

V 

V 

V 

,_ 

: 

o 

g 

g 

g 

g 

o 
o 

g 

8 

§ 

8 

§ 

g 

o 

o 

a 

g 

o 

o 

o 

ô 

ô 

c 

~i 

~i 

~g 

i 

ô 

c 

i 

g 

g 

< 

o 
o 

o 

o 

o 

S 

o 

o 

i 

s 

s 

1 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

i 

i 

c 

s 

i 

§ 

8 

s 

8 

1 

s 

1 

o 

g 

g 

3 

i 

S 

s 

- 

. 

" 

" 

o 

o 
o 

1 

1 

§ 

g 

o 

o 

o 

° 

° 

o 

8 

i 

1 

i 

o 

g 

1 

1 

^ 

1 

t 

i 

-1 

< 

u\ 

Z 

< 

< 

~â 

~ 

~'~ 

ï 

J 

•7 

o 

f^ 

•7 

- 

-7 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

s 

s 

s 

5 

5 

s 

5 

o 

^__ 

"♦ 

ï 

*■ 

*■ 

• 

*■ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

w 

V 

V 

V 

V 

V 

g 

ô 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

ô 

< 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

c 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

o 

*n 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

o 

g 

o 

o 

8 

D 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

cr 

ë 

' 

*" 

o 

o 

" 

° 

o 

s 

s 

s 

z 

° 

o 

o 

y 

z 

t 

X 

o 

< 

s 

u 

E 

5 

*? 

9 

o 

o 

o 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

g 

5 

5 

5 

5 

i 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

O 

*■ 

"ï 

♦ 

+ 

♦" 

"♦ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

0 

V 

c 

V 

V 

§ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

g 

g 

g 

< 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

§ 

g 

(O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

g 

i 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

"& 

1? 

^ 

^ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

a 

K 

5 

> 

^ 

O 

z 

< 

3 

Z 

^ 

o 

g 

Q 

~^ 

o 

~ 

o 

o 

o 

o 

^ 

8 

o 

ô 

o 

~ 

r 

~ 

'     ~ 

o 

~ 

~ 

1 

^ 

r 

8 

~ 

r 

r 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

i 

o 

o 

8 

o 

LU 

s 

s 

° 

s 

s 

° 

o 

o 

s 

o 

o 

s 

s 

s 

s 

g 

o 

s 

o 

o 

s 

o 

o 

g 

o 

s 

-i 

z 

z 

Z 

z 

z 

z 

z 

3 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

± 

z 

^ 

2 

k- 

^ 

^ 

3 

3 

D 

^ 

^ 

^ 

^ 

D 

z> 

D 

D 

^ 

^ 

3 

3 

3 

= 

= 

3 

= 

D 

^ 

3 

3 

^ 

< 

i 

i 

i 

^ 

3 

i 

é 

:!: 

^ 

? 

: 

t 

? 

2 

2 

i 

^ 

^ 

5 

i 

s 

5 

A 

^ 

i 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

o 

o 

o 

s 

Q 

> 

O 

9 

c 

2 

o 

£ 

^ 

1 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

i 

£ 

i 

i 

£ 

£ 

£ 

£ 

s 

£ 

s 

£ 

s 

s 

ç 

£ 

s 

1 

< 

<9 

n 

™ 

s 

"7 

at 

O 

Ci 

» 

V 

a> 

0) 

0) 

a> 

a> 

« 

« 

o 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

I 

X 

I 

I 

I 

I 

I 

r 

I 

T 

I 

I 

r 

X 

X 

I 

I 

_I 

r 

t- 
9 

1 

E 

E 

2 

in 

S, 

^ 

ré 

^ 

5:1 

^ 

^ 

^ 

^ 

■i 

^ 

«^ 

ri 

ri 

«^ 

ri 

ri 

<:^ 

•i 

ri 

ri 

ce 

ri 

ri 

ri 

ri 

ri 

^ 

3 

3 

's 

_J 

g 

_J 

O 

a 

a 

o 

_J 

g 

g 

g 

_l 

^ 

^ 

_E 

_J 

_i 

_g 

_i 

_l 

a 

_J 

t3 

o 

a 

Ë 

o 

"O 

c 

■o 

s 

« 

1 

"« 

i 

1 

J 

J 

g 

£ 

s 

g 

;:: 

m 

0. 

1 

s 

1 

1 

1 

? 

? 

i 

1 

ç 

K 

1 

5 

1 

» 

0> 

e 

« 

•!> 

o 

i 

5 
s 

3 

2 

3 

1 

i 

s 

? 

^ 

s 

î 

2 

s 

î 

i 

o 

% 

o 

z 

^ 

^ 

Ç 

1 

1 

s 

£ 

£ 

« 

ô" 

« 

«■ 

1 

i 

I 

2 

1 

2 

? 

1 

1 

o 

5 

< 

O 

_5 

O 

i 

g 

g 
g 

_J 

i 
_3 

i 

5 

u 

1 

1 

? 

5 

1 

1 

1 

o 

2 

1 

^ 

J 

_i 

f 

J 

£ 

1 

s 

1 

I 

1 

i 

1 

i 

1 

5 

5 

5 

î 

5 

5 

5 

? 

5 

? 

5 

5 

s 

5 

5  s 

s  i 

t      a: 

<        3 

§ 

s 

o 

^ 

' 

8 
S 

O 

g 
g 

i 

§ 

o 

- 

g 

g 

o 

g 

o 

O 

8 

s 

g 
g 

O 

8 
g 

O 

o 

8 

O 

o 

g 

O 

o 

g 

O 
O 

O 

g 

o 

o 

O 

o 

g 

o 

g 

o 

o 

o 

8 

O 

8 

O 
O 

o 

8 

O 
O 

s 

8 
8 

8 
S 

S 

1 
O 

5 

5 

i 

5 

5 

5 

5 

1 

5 

5 

5 

5 

1 

s 

<  O 

S   ë 

<  w 
z       < 

<  m 

o 

g 

g 
g 

g 
g 

g 
g 

g 
g 

- 

o 

- 

g 
1 

O 

o 

o 

g 
g 

O 

g 
S 

O 

§ 
g 

O 

i 

O 

g 

o 
o 

g 

o 
o 

o 

O 

g 

O 

o 

o 

g 

o 
o 

o 

g 

o 
o 

O 

8 

O 

O 

§ 

o 

O 

o 

o 

8 
8 

S 

8 
8 
S 

S 

X 

? 

5 

? 

)- 

5 

5 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

i 

< 

E  i 

o 

1 

i 

O 

g 

1 

O 

S 

° 

O 

o 

g 

o 

- 

g 
g 

o 

o 
o 

g 
g 

O 

O 

o 

O 

o 

S 

o 

O 

g 

o 

g 

o 

o 

° 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

s 

o 

g 

o 

o 

§ 

o 

o 

8 

O 

1 

o 
o 

O 

8 

O 

S 

S 
S 

3 

5 

5 

s 

s 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

i 
M 

g 
g 

1 

8 

g 
g 

g 
g 

g 
g 

g 
g 

° 

- 

o 

g 
g 

o 

O 
O 

o 

8 
g 

O 

g 
g 

o 

8 

g 

O 

i 

o 

S 

O 

o 

o 

g 

o 

o 

g 

o 

o 
o 

° 

o 

g 

o 

o 

s 

o 

o 

s 

o 
o 

8 
g 

n 

S 

O 

8 

O 

o 

r 

1 

1  ^^ 

§ 

c 

z 

z 

z 

z 

1 

z 

o 

1 

z 

z 

g 
s 

z 

ï 

z 

g 
S 

z 

o 

i 

o 

8 

z 
z 

z 

Z 

8 
g 

z 

§ 
s 

z 

z 

o 

g 

i 

z 

g 
g 

r 

o 

z 

z 

8 
g 
z 

1 

o 

s 
2 

8 

O 

Z 

i 
i 

C 
Z 

i 

C 

s 

>. 
o. 

Q. 

> 

i  1 
5  i 

1 

c 
c 
o 

, 

8 

c 

»       O 

«     9 

5    i 

B     7 

i  § 

1 

1 

1 

i 

î 

1 

X 

1 

i 

1 

1 

c 

î 
c 

s 

o 

1 
ê 

c      »- 

Ï     o 

o     9 

«t         3 

t 

1 

«= 

^ 

9 

1 

1 

ij 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

^ 

1 

i 

J 

^ 
? 

■^ 
? 

i 

•i 

=        À 

c      -z 

0  g 

Ê     1 

1  1 

i 

!  l 

1 
j 

i 
î    1 

1 

=    . 

1      c 

5 
5 

5       i 

5      c 

i  ^ 

5      c 

i 
j 

i 

: 
C 

; 
l        C 

l 

3        C 

: 
!       . 

: 
l 

i   'c 

3        C 

i 

5^       : 

;   j 

i 

i 
i 

i 
i 

1 

i 

iZ 

J 

ï 
1 

Lj 

1 

S 

1 
o 

, 

<o 

= 

: 

= 

^ 

o 
o 

i 

o 

O 

S 

o 

9 

9 

9 

9 

9 

s 

< 

i  o 

S 

s 

8 
8 

8 
8 
S 

o 

o 

i 

s 

8 

8 
8 

03 

S 
8 

1 

o 

o 

o 

o 

1 

1 

O 

o 

i 

o 

o 

S 

s 

O 

o 
o 

8 

S 

o 

g 

o 

'^ 

"^ 

OJ 

8 

i 

= 

? 

5 

5 

■W 

= 

o 

o 
9 

o 
o 

o 
o 

s 

g 

o 

9 

9 

9 

9 

5 

5     i 

i  1 
^  f 

o 
o 

O 

8 

O 

s 

1 
S 

o 

s 

o 

o 

s 

o 

o 

8 

O 

o 

8 
8 

8 
S 

O 

o 

8 

O 

o 

1 

S 

o 

o 

o 
o 

s 

o 

8 

o 

° 

o 

8 
S, 

8 
S 

8 

1 

o 

o 

s 

1 

o 

s 

'' 

o 

o 

< 
O 

:: 

^ 

S 

! 

- 

~ 

o 
o 

o 

o 

? 

o 

9 

9 

o 

5 

T 

o 

< 

i 
i  i 

<  o 

<  ^ 

§ 

8 

8 
8 

1 

§ 
8 
S 

s 

o 

o 

s 

8 
8 

i 

'S 

i 

o 
o 

O 

o 

g 
s 

o 

8 
8 

"" 

o 

o 

o 

1 

o 

§ 

o 

s 

o 

O 

s 

" 

s 

8 

O 
O 

s 

o 

8 

O 

o 

o 

8 

03 

o 
o 

<o 

ir 

! 

o 

£ 

: 

„ 

2 

r. 

o 

O 

o 

9 

o 
o 

i 

o 

o 

: 

9 

5 

2 

2 

< 
< 

1 
S 

O 

1 

O 

8 

O 

o 

o 

8 

s 

o 

S 

O 

3 

O 

8 
8 

s 

o 

g 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

8 

8 

O 

i 

o 

o 

g 

o 

i 

o 

8 
8 

" 

" 

o 

§ 
s 

8 
8 

8 
g 

o 

'^ 

o 

8 

r 
« 

5 

g 

8 
g 

i 

2 

8 
S 
z 

8 

o 

z 

O 

1 

z 

z 

z 

8 

o 

8 
g 
z 

1 

i 

2 

i 

z 

3 

s 

o 

z 

§ 

o 

z 

§ 

z 

8 
S 

2 
D 

z 

3) 

i 

i 

i 

O 

s 

± 

3 

z 

8 
g 
z 

1 

z 

D 

s 

z 

2 

3 

1 

z 

8 
g 

z 
2 

z 

2 

O 

8 

i 

2 

c 
c 

s 

>• 
a 
a 

> 

^           LU 

§ 

s 

1 

1 

% 

S 

o 

O 

o 

o 

S 

s 

s 

s 

ram 

te  Water  Su 

-Jun-OO 

i  1 
2  < 

ê 
o 

i 
s 

o 

f 
g 

o 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

< 

£ 
< 

1 

3 

i 

1 

i 
1 

1 

X 

1 

£ 
< 

< 

1 

S 

1 

< 

alliance  Proc 
ts  for  Alterns 
un-OOTo;  15 

z 
3 

ri 

ri 

ri 
? 

J! 

i! 

= 

ri 

ri 

ri 

i 

1 

5 

5 

^ 

? 

1 

ri 

1 

ri 

ri 

t 

1 

ri 

f 

ri 

1 

i 

ri 
? 

ri 
? 

i 

1 

Ontario  Drinking  Water  Surv 
Summary  of  Analytical  Resu 
Monitoring  PeriotJ  From:  12-, 

-5 

1 

5 

1 

2 

î 

i 
1 
c 

2 

i 

i 

! 

: 

i 
2 

1 

1 

1 

) 
\ 

1 

i 

1 
! 

1 

] 

1 

1 

1 

1 

E 
1 

1 
2 

i 

s 

l 
S 

î 

i 

\ 

1 
? 

s 

1 
? 
2 

5     5- 

I   5 


a 

o 

5 

ï 

5 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

o 

2 

o 

2 

O 

o 

, 

^ 

, 

^ 

h- 

< 

iu       O 
S       < 

i  1 

CD 

S 

o 
o 

1 

O 

g 

S 

o 

o 

o 

g 

O 

o 

8 

O 

i 

1 

i 

s 

i 
i 

o 

g 

O 

g 

i 

g 
8 

O 
O 

g 

o 
o 

g 
8 

O 
O 

g 
g 

O 

8 

O 
O 

o 

s 

o 

o 

1 

g 

8 

o 

8 

o 

o 

O 

O 

2 

o 

S 

8 

O 

O 

1 

Sî 

5 

5 

i 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

s 

g 

5 

O 

9 

o 

o 

2 

o 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

5  f 
Ê  i 

<     S 
z      < 

03 

1 

o 
d 

g 
S 

o 

g 

o 

g 
s 

o 

g 
S 

o 

g 

o 

1 
g 

o 

g 

o 

i 

§ 

8 

O 

a 

' 

o 

8 

O 

g 

o 

8 

O 

8 
1 

1 

g 

o 

o 

g 

o 
o 
o 

O 

g 

o 

8 

o 

g 

o 

g 

*^ 

1 

o 

o 

o 

o 

î 

o 

8 

O 

O 

' 

o 

1 

O 

O 

5 

5 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

= 

9 

o 

o 

9 

o 

^ 

, 

, 

^ 

J_ 

< 

< 

1  ^ 

« 

8 

o 
o 

g 
S 

o 

§ 

o 

C3 

S 

o 
o 

g 

o 

g 

O 

o 

g 
g 

o 

s 

o 

§ 

o 
1 

g 
g 

i 

g 

o 

g 

o 

g 

o 

g 

o 

g 

o 

s 

o 

8 

O 

8 

1 
1 

S 

g 

8 
8 

1 

8 

O 

o 

8 

O 

o 

o 

o 

o 

i 

o 

o 

g 

o 

8 

g 

o 

o 

o 

5 
s 

S 

5 

L— " 

s 

g 

s 

g 

g 

g 

g 
s 

5 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

o 

O 

o 

o 

OD 
O 
O 

o 

^ 

^ 

, 

^ 

^ 

< 

i 

g 

g 

o 

g 

o 
o 

g 

o 
o 

g 

g 

g 

o 
o 

o 

i 

o 

g 

o 

o 
o 

s 

i 

i 

g 

o 

g 

o 

O 

g 

o 

8 

O 

o 
o 

1 

o 
o 

o 

1 

g 

o 
o 

i 

o 

8 

O 

g 

o 
o 

g 

8 
S 

o 

8 

O 

O 

s 

g 

o 

o 

g 

o 

^       a, 

o 

§ 

z 

Z 

z 

i 

z 

i 

z 

o 

s 

3 

o 

g 

z 

z 

g 

z 

1 

i 

z 

g 

z 

é 

g 

z 

i 

o 

1 

O 

1 
z 

i 

z 
5 

z 

S 

o 
2 

g 

z 

o 

g 

8 

O 

z 

i 

2 

c 
z 

8 

o 

2 
Z> 

8 
S 

z 

i 

i 

o 

8 

s 

o 

z 

? 

t& 

> 

to       *" 

i  ^ 

(n       < 

s 

= 

s 

5 

1 

§ 
s 

5 

8 

g 

^ 

^ 

^ 

^ 

i 

s 

o       > 

<     o 

:       §      S 

i 
1 

1 

i 

i 

i 

i 
1 

i 
1 

1 

^ 

f 

i 

X 

1 

1 

c 

1 

1 

1 

1 

l             3 

1 

ri 

s 

ri 

^ 

^ 

1 

ri 

g 

% 

! 

1 

1 

^ 

1 

1 

1 

i 

ri 

s 

, 

1 

i 

ri 

ri 

1 

i 

ri 

S 

i 

. 

O)              a 

:                  a 

2               : 
:               • 

l               l 

■ 

j       c 

^       S 

. 

■       2 

i 
c 

c 

; 

i 

'     1 

l 

_ 

^   1 

î   ' 

1 

; 

i 

■  î 

s 

i 
; 
: 

J 
: 

1 

: 

1 
i 

1 

l 

E 

î 

ô 

1 

E 

i 

Ô 

2 

6 
f 

1 
: 

1 

Ë 

1 

É 

s 

1 

É 

1 

"ET 

~~r 

■^ 

— 1 



— r 

~~~ 

■^^ 

j 

Ç 

g 

o 

o 

6 

~ 

9 

° 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

►- 

5 

^ 

s 

? 

5 

î 

5 

O 

< 

1 

S 

ô 

i 

1 

~i 

i 

1 

O 

g 

o 

~1 

~1 

o 

g 

° 

o 
o 

ô 

s 

o 

O 

O 

o 
o 

g 

g 

~i 

i 

o 

3 

O 

o 
o 
o 

O 

o 

o 

i 

o 

o 
o 

i 

t 

o 

° 

O 

o 

9 

o 

o 

O 

° 

° 

o 

o 

o 

® 

o 

o 

o 

° 

" 

" 

" 

O 

o 

o 

o 

o 

g 

< 

f 

a 

^ 

û! 

I 

% 

~£ 

ç 

i 

o 

K. 

ç 

9 

o 

i 

o 

o 

5 

5 

5 

s 

5 

s 

►; 

IJ 

>:; 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

— ô 

— ô 

— ^ 

— ô 

— ^ 

— 5 

ô 

Ô 

ô 

ô 

o 

ô 

o 

Ô 

5 

ô 

ô 

ô 

5 

ô 

ô 

ô 

g 

Ô 

ô 

ô 

ô 

Ô 

ô 

Ô 

< 

o 

§ 

g 

i 

1 

i 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

i 

i 

i 

S 

i 

î 

§ 

1 

i 

g 

i 

i 

i 

i 

UJ 

g 

-  o 

o 

9 

9 

o 

o 

o 

'^ 

o 

° 

o 

° 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

a: 

a. 

g 

2 

^ 

2 

y) 

5 

< 







"â 

ç 

i 

o 

,- 

o 

o 

o 

i 

o 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

K 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

— — — 

~ 

— — 

— — 

— ô 

— — 

— ^ 

— ^ 

— â 

— ^ 

ô 

Ô 

ô 

o 

Ô 

o 

ô 

ô 

5 

Ô 

g 

g 

~i 

ô 

Ô 

s 

Ô 

o 

ô 

5 

ô 

< 

S 

i 

o 

s 

g 

1 

I 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

O 

o 

o 
ô 

o 
5 

(M 

S 

o 

o 

CM 

s 

g 

O 

o 

g 

o 

i 

s 

O 

o 

i 

i 

i 

i 

i 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

® 

o 

o 

o 

" 

~ 

" 

rï 

CJ 

C-* 

o 

o 

° 

° 

° 

a. 

< 

o 

z 

t 

X 

i 

< 

s 

a 

Ç 

O 

K 

i 

s 

o 

i 

o 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

s 

- 

K 

H; 

s 

s 

5 

5 

5 

< 

~l 

s 

o 

~1 

o 

s 

~1 

o 

o 

ô 

3 

"1 

o 

o 

i 

o 

o 

i 

i 

s 

o 

s 

i 

~ë 

o 

i 

i 

a» 

o 

o 

g 

5 

i 

S 

o 

O 

O 
O 

3 

° 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

° 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

° 

" 

~ 

m 

r> 

CM 

" 

° 

° 

° 

* 

a. 

< 

o 

> 

t 

2 

< 

3 

"2 

2 

_^ 



r 

i 

o 

1 

o 

~î 

i 

1 

o 

§ 

1 

° 

~§ 

~Î 

~ï 

~ï 

~ï 

~ï 

"1 

o 

g 

1 

^ 

i 

i 

o 

"ï 

i 

1 

g 

i 

o 

o 

g 

î 

< 

< 

\ 

! 

z 

! 

g 

z 
3 

z 

z 

2 

z 

i 

i 

1 

1 

1 

i 

i 

z 

z 

2 

i 

i 

Z 

i 

5 

z 

J 

J 

2 

z 

i 

i 

z 

"^ 

> 

o 

(/I 

"c 

O 

<- 

5 

- 

s 

>• 

1 

C 

a 

D. 

K 

J 

o 

o 

o 

o 

ç 

o 

3 

~g" 

> 

at     o 
n      9 

>      c 

z 

1 

£ 

5 

i 

c 

£ 

£ 

>■         3 

« 

r 

S.     1 

« 

< 

_i 

2 

z 

^ 

_J 

3 

1 

___ 











i   ^ 

o       b 

<   •- 

7:    o 

o     9 

■^      c 

«t         3 

2 

«; 
1 

J 

§ 

i 

1 

1 

1 

d 

J 

1 

J 

«5 

J 

i 

_i 

_J 

1 

■i 

J 

=    ^ 





— ' 

— - 

— " 







S    Cî 

E 

E 

E 

E 

1 

E 

_     E 

J 

«        0 

! 

j 

1 

: 

c 

1 

=     lii 

E 

E 

^      -0 

1 

] 

a 

n       a 

! 

c 

; 

i 

s 

ï 

1 

c     t: 

t  s. 

] 

\ 

] 

î 
i 

] 

: 

.      ^ 

;[ 

. 

î 

1 
I     1 

1 

ç 

i 

1 

; 
1 

i 

\ 

Ç 

j 

1 

1 

i 

1 

Ê     1 
E      J 

<^     1 

: 

;      - 

1    ■ 

:  \ 

■        2 

.J 

'■ 
_j 

; 

il     : 

i 

1j 

. 

i 

i  : 

i  i 

",       2 

; 
J_J 

i 
J_J 

S 

1 

1    1 

i 

i 

i 
.     : 

2 

i 

1 

1 

: 

y 

s 

1 

! 

ij 

C 

z 

O 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

i  o 

u       ** 

i  1 

i 

o 

s 

o 

i 

o 
o 

O 

o 

o 

O 

o 

'- 

O 
O 

1 

1 

g 

g 

(D 

o 

i 

o 

° 

o 
o 

o 

8 

o 

o 

i 

o 

i 

o 

O 

i 

O 

g 

" 

1 

8 

O 

' 

8 
8 
S 

>D 

8 
8 
S 

S 

O 

S 

o 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

^ 

1 

S 

î 

5    § 

D        ^ 

5  i 

<  (îî 
z       < 

<  (S 

o 

i 

o 

o 
o 

O 

o 

g 

o 

1 

o 

i 

o 

s 

o 

'^ 

1 

8 

o 
o 

o 
o 

o 

O 

1 

o 

o 

i 

o 

o 
o 

o 

s 

o 

o 

i 

o 

s 

o 

g 

o 

' 

8 

O 

O 

8 

o 

g 

O 

8 

O 

O 

O 

o 

s 

s 

1 

5 

S 

5 

s 

5 

5 

, 

5 

5 

s 

< 

i 

o 
o 
o 

o 

s 

o 
o 

o 

s 

<=> 
o 

o 

2 

8 

o 
o 

o 
o 

o 

i 

•^ 

1 

•" 

o 

o 

o 

i 

o 

o 

8 

O 

s 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

" 

g 

o 

*" 

"" 

' 

' 

8 

O 

O 

o 

i 

O 

S 

O 

s 

5 

s 

5 

5 

5 

^ 

5 

5 

5 

< 

5 

11 

O 

o 

o 

s 

o 
o 

o 
o 

s 

1 

§ 

i 

o 
o 

" 

8 

O 

"^ 

g 

i 

o 

i 

o 

1 

g 

o 

g 

o 

8 

o 

s 

8 

o 

I 

o 

8 

" 

' 

' 

' 

s 

o 

s 

8 

O 

a 

s 

s 

8 

r 

s 

1  s 

s 

z 

z 

o 

1 

z 
:d 

r 

3 

8 

i 

2 

1 
i 

s 

8 

i 

z 

§ 

z 
3 

§ 

Z 

3 

1 

Z 

§ 

z 

i 

1 

2 

5 

1 

o 

g 

z 

i 

z 

z 

2 

8 

i 

Z 

Z 

g 
S 
z 

D 

2 

8 

o 

1 

i 

i 

i 

2 
3 

o 

s 

2 

O 

8 

z 

ç 

c 
Z 

>• 
a 
a 

> 

^         UJ 

ii 

en       < 

" 

» 

? 

o 

^ 

^ 

te  Water  Su 
-Jun-00 

1  1 

2  < 

1 

c 

8 

Î 

,1 

1 

c 
o 

i 

Ë 

o 

i 

£ 
o 

Z 
3 

==l 

^ 

^ 

". 

•i 

^ 

=1 

1 

1 

1 

Ï 

i 

^ 

? 

ri 

ri 

ri 
i 

1 

1 

i 

i 

j 

ri 

ri 
? 

ri 
? 

1 

1 

Ontario  Drinking  Water  Surv 
Summary  of  Analytical  Resu 
Monitoring  Period  From:  12% 

CL 

1 

, 

1 

Î 
6 

i 

1 

4 

1 
1 

i 

i 

i 

I 

I 

z 

1 

S 

1 

I 
1 

c 

1 

a 
i 

i 

i 
S 

1 
1 

i 

ê 

i 

j 

a 

1 
1 

1 
ï 
1 

1 

E 
: 

1 

1 
1 

i 

i 

l 

1 

1 

1 

1 

Ê 

[■ 

1 

Ç 

< 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

5 

5 

S 

f 

5 

5 

5 

5 

_ 

-? 

0 

_ 

_ 

^ 

_o 

V 

V 

V 

V 

" 

u 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

■* 

+ 

ï 

♦ 

+ 

♦ 

Ô 

g 

o 

O 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

< 

1 

g 

g 

g 

g 

1 

g 

o 

O 

g 

o 
o 

g 

o 

g 

0 

0 

g 

0 

0 

8 

0 
0 

g 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
to 

0 

0 

o 

g 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

g 

O 

s 

° 

s 

S 

g 

S 

g 

s 

g 

s 

s 

g 

o 

0 

0 

° 

0 

° 

'" 

" 

^ 

" 

" 

' 

° 

* 

"* 

■* 

< 

y 

X 

< 

Ç 

(r 

§ 

^ 

< 

D 

2 

c 

g 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

ÏS. 

^ 

«? 

- 

C^ 

"^ 

_o 

V 

V 

J 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

"♦ 

♦ 

+■ 

ï 

*■ 

*■ 

■^ 

O 

O 

o 

0 

0 

0 

ô 

ô 

0 

0 

0 

0 

ô 

Ô 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

g 

0 

g 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

g 

0 

0 

o 

o 

o 

0 

0 

S 

o 

o 

g 

g 

O 

s 

O 

g 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

^ 

2 

S 

s 

s 

s 

s 

o 

g 

g 

g 

s 

g 

g 

g 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

D 

5 

5 

t 

2 

< 

z 

< 

< 

~Ê 

Ç 

5 

5 

? 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

^ 

r> 

«? 

^ 

r) 

r> 

o 

S 

V 

V 

V 

V 

V 

C 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

v 

ï 

+■ 

♦" 

♦" 

V 

ô 

0 

0 

0 

0 

ô 

Ô 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ô 

< 

g 

g 

g 

g 

O 

o 

g 

g 

g 

g 

o 

o 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

§ 

0 

g 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

S 

O 

o 

O 

g 

g 

O 

o 

O 

g 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

^ 

S 

s 

s 

g 

s 

g 

s 

g 

g 

g 

o 

g 

g 

=■ 

° 

0 

° 

0 

° 

■^ 

■^ 

- 

0 

0 

- 

n 

<> 

^ 

* 

m 

o: 

S 

z 

5: 

I 

< 

o 

2 

< 

_£ 

c 

g 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

5 

5 

5 

s 

-. 

up 

^ 

CNI 

rsj 

rv^ 

o 

V 

V 

V 

1) 

V 

V 

V 

V 

!) 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

■* 

ï 

"♦ 

*■ 

+■ 

ï 

Ô 

Ô 

o 

o 

o 

ô 

0 

0 

0 

g 

0 

0 

~l 

< 

1 

O 

§ 

O 

§ 

1 

g 

1 

O 

O 

g 

O 

s 

g 

o 

g 

i 

o 

8 

o 
o 

0 

0 

g 

0 

0 

g 

0 

° 

S 

1 

g 

8 

§ 

8 

0 

g 

0 

5 

§ 

5 

s 

s 

s 

o 

o 

° 

s 

s 

s 

s 

g 

o 

g 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

■^ 

"^ 

" 

" 

^ 

" 

^ 

" 

* 

■* 

■* 

LU 

g 

> 

t 

< 

e 

Z 

< 

_3 

r 

~ 

ô 

r 

~ 

r 

r* 

r 

~ 

r 

r 

o 

~ 

o 

~ 

Ô 

0 

~ 

~ 

'     ~ 

^ 

0 

0 

0 

g 

g 

^ 

0 

0 

0 

» 

o 

s 

s 

g 

8 

g 

g 

1 

g 

o 
o 

o 

s 

g 

g 

s 

0 

c. 

C3 

0 

s 

1 

g 

0 

g 

1 

0 

S 

0 

1 

8 

S 

a 

J 

z 

z 

z 

Z 

z 

^ 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

Z 

3 

r 

z 

z 

r 

z 

2 

z 

± 

± 

A 

± 

$ 

3 

D 

3 

r 

3 

D 

D 

3 

3 

D 

D 

D 

D 

D 

Zl 

= 

3 

D 

D 

3 

s 

-) 

•j 

-) 

-7 

< 

<J> 

2 

uS 

é 

<n 

uS 

ai 

pS 

O 

a> 

c 

•c 

> 

c 

Q 

s 

S 

S 

o. 

z 
< 

Q 

Z 
< 

g 

o 

1 

1 

o 

8 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

3 

g 

^ 

E      5 

o 

9 

c 

Z 

O 

o 

ç 

^ 

_^ 

^ 

£ 

^ 

^ 

^ 

^ 

£ 

i 

^ 

3 

1 

« 

n        • 

r» 

« 

_s 

X 

I 

_l 

_i 

f 

$ 

_1 

_i 

_g 

X 

ï. 

o        ^ 
Q.         £ 

^ 

O        < 

►- 

o 

1        ~ 

9 

7 

z 

3 

g 

J 

^ 
? 

1 

i 

J 

^ 

1 

1 

1 

J 

J 

J 

1 

J 

1 

1 

? 

J 

3 

J 

_J 

^        1 

, 

<n     a: 

Ë 

S     1 

1  5 

T3 

S 
1 

T3 

I 

! 

i 

c      *: 

a. 

ï 

Ç 

£ 

ai 

o 

. 

« 

o 

I 

i 

i 

i 

i 

c 

■=      Ê 

i  1 

c 

1 

2 

< 

1 

1 
1 

] 

1 

c 

1 

i_l 

c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

i 

1 
à 

1 

1 

i 

l 

s 

i 

ç 

_l 

i 
ë 

i 

c 
5 

1 

E 
1 

E 
= 
1 

E 

i 

1 

C 

3 

J 

i 

s 

1 

I 
I 

I 


— 

— r 

— 

■~n 

■"^ 

—^ 

d 

o» 

o 

^ 

■r- 

a> 

i 

_ 

_ 

_ 

_ 

O 

s 

5 

s 

1 

5 

5 

5 

? 

S 

K 

5 

T 

5 

s 

< 

Ô 

1 

1 

8 

"1 

"1 

g 

1 

ô 

g 

o 

S 

1 

Ô 

~| 

~g 
§ 

~1 
g 

g 
g 

i 

8 

ô 

1 

O 

g 
8 

O 

g 

o 

~8 
S 

~g 
g 

"8 
8 

o 

o 

g 

o 

i 

o 

i 

2 
O 
O 

" 

' 

' 

o 

O 

o 

o 

o 

S 

1 

S 

S 

S 

S 

« 

CO 

<o 

«o 

^ 

^ 

O 

S 

s 

« 

i 

i 

1 

i 

s 

o 

I 

5 

< 

t 

(r 

i 

a 

< 

3 

a 

C 

m 

(O 

^ 

V 

tn 

5 

_ 

^ 

_ 

^ 

o 
9 

o 

5 

î 

5 

ït 

5 

5 

K 

a> 

-f 

5 

J 

5 

î 

o 

^ 

■; 

■j 

■j 

■j 

lî 

V 

V 

V 

V 

V 

"♦ 

"♦ 

^ 

^ 

^ 

v_ 

< 

o 

~i 

~| 

~i 

§ 

~g 
§ 

"1 

1 

1 

~l 

"1 

ô 

g 

o 

O 

g 

~g 
g 

~g 
g 

s 

s 

"1 

i 

i 

"1 
g 

g 

1 

g 
g 

1 

o 

i 

o 

o 

g 

o 

8 

O 

o 

s 

o 

l" 

o 

n 

« 

V 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

S 

s 

O 

s 

S 

g 

Q 

<o 

(O 

«o 

(O 

t^ 

s 

3 

i 

?î 

p; 

o 

S 

r> 

o 

3 

2 

n 

- 

. 

o. 

o. 

o. 

3 

-1 

a. 

< 

y 

z 

t 

2 

< 

2 

< 

~â 

Î 

rfï 

*n 

<s 

- 

- 

- 

1 
o 

_ 

^ 

^ 

_ 

o 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

ç 

s 

•? 

? 

5 

3 

5 

•i 

■j- 

•j 

Ï 

■j- 

ï 

V 

V 

V 

V 

C 

V 

^ 

^ 

♦ 

'* 

^ 

1 

ô 

s 

o 

< 

"1 

1 

~~i 

1 

1 

1 

"1 

"1 

g 

o 

~l 

g 

g 

~l 

o 

g 

o 

i 

i 

i 

1 

~8 
g 

8 

o 

g 

o 

g 

1 

o 

s 

o 

g 

8 

8 
8 

i 

o 

1 

« 

' 

' 

' 

o 

o 

o 

o 

o 

a 

o 

S 

s 

s 

s 

» 

tt> 

lO 

<o 

œ 

'^ 

s 

s 

i 

£ 

O 

S 

O 
O 

i 

1 

o 

ë 

^ 

5 

2 

t 

r 

< 

(J 

z 

< 

~Ë 

t 

_ 

a 

N 

o 

< 
3 

^ 

- 

^ 

^ 

o 

o 
o 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

'5 

■ïf 

? 

? 

J 

s 

5 

O 

■+ 

■^ 

+■ 

"♦ 

+■ 

ï 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

Z. 

1 

— 

1 

1 

— H 

< 

~i 

§ 

o 
o 

1 

1 

o 

1 

o 

8 

1 

1 

g 

g 

g 
g 

1 

O 

o 

8 

ô 

~l 

i 

8 

03 

g 
g 

1 

ô 

g 

o 

g 

g 

i 

g 
g 

i 

1 

i 

i 

ID 

" 

' 

' 

° 

° 

o 

o 

o 

° 

s 

S 

O 

S 

S 

S 

o 

" 

<D 

lO 

" 

" 

s 

s 

i 

oo 

s 

i 

§ 

s 

Œ 

-I 

< 

U 

t 

g 

< 

~* 

z 
< 

_^ 

1 

1 

° 

g 

~i 

1 

i 

§ 

o 

~1 

i 

i 

"1 

~ï 

8 

C 

g 

c 

S 

8 

1 

8 

o 

~ï 

~ï 

g 

s 

o 

8 

~ï 

~8 

"1 

i 

i 

i 

1 

ai 

z 

i 

i 

2 

i 

i 

2 

z 

3 

3 

i 

2 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

i 

2 
3 

2 

3 

i 

Z 

2 
3 

2 
3 

§ 

i 

2 

3 

z 

2 

n 

< 

_i 

? 

2 

:i 

i 

i 

» 

£ 

é 

i 

i 

i 

i 

2 

ï 

i 

^ 

;2 

i 

«s 

<6 

i 

~ 

»» 

Cï 

n 

^ 

- 

_s 

a 

c 

> 

o 

^ 

Q 

c 

1 

< 

- 

2 

Z 

o 

Q 

1 

S 

g 

§ 

g 

1 

O. 

2 

c 

C 

c 

a 

1 

3 

— tn" 















1 

(/) 

O 

> 

%     9 

5    i 

£     7 

< 

O 

S 

^ 

^ 

e 

i 

J 

1 

A 

j 

1 

3 

3 

3 

I 

n      r^ 

O         C 

<        •" 

^      o 

o     9 

*-       c 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

1 

§ 

_J 

1 

1 

_| 

«i 
i 

1 

1 

•: 

1 

_| 

1 

ri 

a 

ri 

_? 

ri 

1 

J 

=  2 









£    '" 

^  1 

1 

1 

1-       TJ 

■ 

! 

5    Ï 

■D 

•o 

r.    a. 

< 

4 

■ 

O 

t  1 

i    - 

: 

? 

'     ! 

• 

' 

E 

E 

E 

E 

1 

d 

1 

E 

1 

E 
5 

1 

1 

i 

E     1 
<^     1 

: 

. 

L 

s 

! 

»     1 

L 

, 

: 

L 

L 

b 

1 

i 

Lï 

J 

\ 

! 

1 

j 

i 

\ 

1 

J 

J 

1 

i 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

f 

s 

5 

- 

_ 

- 

- 

o 

o 
o 

o 

: 

o 

o 

2 

" 

5 

< 

i  i 

w       O 

1    1 

o 

s 

o 
o 

i 

O 

s 

o 
o 

o 
o 

o 

O 

1 

s 

§ 
s 

§ 

i 

o 

- 

O 

g 

o 
o 

O 
O 

o 

s 

o 
o 

g 

o 
o 

o 
o 

g 

8 

O 

g 
g 

o 

S 

§ 

o 

° 

o 
o 
o 

o 

g 
s 

g 

o 

1 

8 

O 

g 

g 

o 

O 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

^ 

- 

- 

-: 

o 

o 

2 

2 

- 

9 

9 

2 

2 

5 

<  o 

5  ^ 

uj      2 
q:      3 

<  « 
Z        < 

o 

o 

° 

o 
o 

i 

o 

o 

o 

s 

o 
o 

o 

o 

CD 

s 

S 

s 

o 

o 

§ 
S 

o 

I 

O 

o 

O 

o 

o 
o 

i 

o 

s 

o 

o 

o 

g 

o 
o 

g 

o 
o 

s 

o 

8 

o 

8 

o 

g 

8 

O 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

s 

- 

- 

^ 

- 

o 

s 

o 

o 

as 
o 

» 

o 

O 

o 

5 

< 

i 

1  ë 

i 

o 

o 

i 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

"= 

s 

S 

s 

03 

o 

s 

o 

1 

s 

g 

O 

o 

o 

s 

o 
o 

i 

o 

s 

o 

o 

o 

s 

o 
o 

o 

s 

o 
o 

o 

o 

g 

8 

O 

§ 
g 

o 
o 

o 

g 
s 

o 

g 

o 

O 

g 

' 

O 

o: 

< 
o 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

3 

5 

ï 

5 

5 

- 

- 

- 

; 

5 

o 
9 

9 

o 

~ 

9 

o 

o 

5 

i 
1^ 

i 

o 

o 

o 

s 

o 
o 

i 

o 
o 

i 

o 

o 

o 

s 

o 

o 

1 

i 

o 

1 

1 

s 

£ 

O 

s 

o 

o 

O 

i 

o 

O 

o 

g 

o 
o 

o 

g 

o 

° 

g 
g 

1 

o 
o 

o 

g 

o 

" 

' 

8 

o 

o 

"^ 

O 
O 

1 
1 

ï  I 

§ 

} 

s 
° 

§ 

i 

§ 

z 

i 

i 

i 

i 

z 

§ 

c 

z 
z 

§ 

i 

1 

z 

O 

§ 

z 
z 

2 

z 

7, 

s 
° 

S 

i 

1 
i 

z 
3 

z 

g 
° 

D 

1 

i 

2 

z 
3 

2 

^ 

! 

o 

g 

3 

c 

c 

z 

z 

? 

g 
s 

z 

8 

i 

D) 
ç 

e 

1 

>. 

Q. 

a 

2     § 

§ 

§ 

§ 

i 

te  Water  Su 
-Jun-OO 

i  1 

1 
< 

s 

< 

j 

1 

< 

1 

1 

illance  Prog 
s  (or  Alterna 
un-00  To:  17 

z 

1 

1 

ri 

<:; 

. 

ri 

? 

. 

1 

^ 

? 

1 

1 

ri 

° 

1 

? 

^ 

^ 

, 

a 

ri 

i 

ri 

1 

1 

ri 

3 

Ontario  Drinking  Water  Survc 
Summary  of  Analytical  Resu 

L^ 

.        5 

;    : 

d 

: 

»    . 

'. 

•    i 

5     1 

î 

. 

3 

i 

: 

i 

: 

: 

E 

E 

E 

E 
1 

E 

E 
i 

E 
2 

1 

6 

i 

1 

c 

E 

E 

1 

î 
î 

i 

lu 


I 


£ 

Ç 

»n 

^ 

î 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

i 

5 

5 

5 

5 

î 

o 
o 

o 

V 

V 

V 

V 

5 

V 

V 

V 

V 

V 

iî 

s 

V 

V 

V 



* 

o 

~i 

S 

Ô 

I 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

O 

o 

< 

g 

s 

S 

o 

s 

o 

s 

s 

S 

S 

s 

o 

s 

i 

o 

o 

a 

O 
O 

g 

o 

g 

s 

o 

^ 

s 

s 

S 

o 

g 

o 

o 

O 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

^ 

V 

tn 

i 

2 

o 

o 

^ 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

° 

° 

? 

s 

In 

IS 

s 

5 

o 

O 

o 

o 

® 

° 

o 

5 

< 

t 

œ 

< 

2 

a 

< 

3 

(r 

iT 

o 

§ 

2 

^ 

5 

s 

5 

5 

f 

5 

5 

5 

5 

5 

? 

5 

5 

5 

s 

o 

o 

ô 

ô 

~1 

ô 

ô 

o 

ô 

ô 

ô 

o 

o 

o 

~l 

o 

s 

^ 

o 

o 

o 

o 

s 

O 

g 

s 

g 

S 

o 

s 

i 

s 

S 

s 

s 

g 

g 

g 

g 

o 
o 

o 

s 

o 

o 

g 

o 

o 

g 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

m 

D 

2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

ô 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

" 

s 

s 

s 

s 

S 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

D 

5 

Z 

Ç 

S 

< 

t/j 

z 

< 

< 

m 



œ 

iZ 

^ 

o 

s 

s 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

o 

o 

5 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

w 

S 

V 

V 

V 

C 

V 

0 

+■ 

ô 

ô 

o 

ô 

ô 

o 

o 

2 

§ 

g 

< 

i 

s 

s 

o 

s 

s 

o 

s 

s 

i 

i 

S 

s 

s 

S 

s 

s 

o 
o 

o 

g 

o 
o 

g 

8 

g 

o 

g 

s 

s 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

«n 

« 

o 

o 

o 

° 

° 

o 

° 

o 

o 

■= 

o 

o 

° 

o 

° 

o 

o 

!;; 

s 

o 

s 

s 

S 

o 

o 

o 

° 

o 

o 

o 

Œ 

5 

z 

5: 

i 

o 

< 

~œ 

o 

< 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

o 

O 

V 

V 

s) 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

* 

< 

"~i 

'~î 

~~i 

o 

i 

1 

i 

~i 

~~i 

~i 

i 

1 

s 

o 

o 

g 

o 

s 

~T 

~l 

o 

o 

s 

§ 

~~i 

~1 

~i 

~l 

ô 

i 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

m 

o 

ë 

o 

o 

o 

° 

° 

o 

o 

■^ 

O 

*=* 

o 

o 

o 

° 

o 

V 

s 

î; 

s 

g 

S 

o 

o 

o 

° 

o 

° 

° 

^ 

3 

V 

C 

< 

z 
< 

_3 

~ 

~ 

~ 

r 

'   r 

' 

~ 

~î 

r 

'    r 

o 

r 

r 

Z 

o 

ô 

_ 

^ 

o 

^ 

~~ô 

~i 

o 

o 

g 

g 

g 

^ 

g 

g 

1 

g 

o 

o 

o 

g 

§ 

§ 

s 

s 

1 

g 

o 
o 

g 

g 

§ 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

o 

° 

° 

g 

s 

<M 

-J 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

3 

z 

z 

1 

1 

1 

1 

i 

z 

± 

Z 

z 

2 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 

2 

z 

0. 

ri 

3 

3 

3 

D 

D 

D 

D 

3 

3 

D 

D 

3 

3 

D 

3 

3 

-) 

< 

ii? 

2 

i 

2 

^ 

^ 

i 

<il> 

A 

J> 

(6 

o 

> 

o 

o 

< 

^ 

o 

z 

o 

o 

1 

o 

o 

tr, 

< 

2 

o 

o 

o 

o 

- 

- 

- 

- 

-^ 

- 

o 

O 

J. 

< 

s 

z 

o 

s 

£ 

i 

ç 

s 

£ 

S 

£ 

£ 

S 

c 

§ 

i 

< 

< 

^ 

-A 

^ 

I 

1 

_1 

J 

J 

J 

n 

I 

X 

J 

z 

^ 

? 

c^ 

ri 

ri 

j 

1 

1 

j 

1 

J 

1 

1 

J 

ri 

J 

ri 

1 

3 

3 

3 

3 

_ç 

3 

3 

ri 

n 

c 

£ 

1 

c 

ï 

ï 

3 
o 

3 

ç 

^ 

J 

1 

« 

1 
S 

] 

l 

1 

1 

5 

4) 

. 

» 

« 

» 

» 

s 

c 

s 

ï 

s 

ir 

1 

1 

z 

î 

2 

€ 

C 

1 

c 

£ 

c 

c 

c 

s 

£ 

c 

ç 

c 

2 

J 

2 
S 

1 

i 

1 

i 

1 

^ 

~ 

~ 

i 

■? 

1 
1 

s 

s 

1 

5 

1 
1 

1 

s 
î 

1 
1 

; 

£ 

1 

£ 

c 

j: 

1 

f 

1 

1 

1 

e 

f 

1 

__2 

c 

£ 

1 

0 

£ 

! 

1 

1 

e 

ç 

I 

( 

c 

C 

C 

c 

i 

^ 

c 

■c 

_ê 

♦^ 

fc^ 

_£ 

-I  5 

5 

lii 


I 
I 


o 

g 

O 

5 

1 

o 
o 

g 

o 
9 

o 

g 
2 

g 
9 

s 

9 

o 
9 

^r 

;^ 

" 

2 

~ 

: 

< 

i  o 

5  i 

1     1 

O 

1 

g 

8 
S 

O 

g 

O 

o 

9 

g 

o 

o 

g 

o 

S 

7 

^ 

1 

g 

o 

g 
g 

< 

o 

O 

9 

§ 

o 

g 

9 

o 

s 

o 

9 

ô 

o 
9 

o 

ï 

s 

" 

^ 

~ 

5 

o 

<  o 

■D        ^ 
lC       2 

g     5 

z       < 

<  m 

8 

O 

i 

o 

g 

O 

g 

o 

o 

o 

g 

o 

g 

O 

i 

o 

g 

o 

o 

g 

g 

O 
O 

S 

o 

g 

o 
o 

g 

o 

g 
g 

tu 

1 

s 

2 

o 

o 

o 

o 
9 

o 

9 

s 

9 

1 

9 

>9 

9 

i 

- 

- 

■Z 

< 
ir 

i  i 

<      5 

1 

o 

i 

o 

o 
o 

o 

1 

o 

o 

o 
o 

1 

9 

i 

o 
o 

o 

g 

o 

g 

8 

1 

Î2 

o 

g 

g 

o 

a 

s 

o 

s 

ci 

g 

9 

s 

9 

s 

9 

5 

î 

9 

o 
o 

o 

g 

9 

S 

S 

~ 

; 

2 

- 

c 

< 

11 

g 

o 

o 

g 

o 

o 
o 

o 

o 

s 

o 

i 

o 
o 

i 

9 

I 

o 

g 

o 

° 

s 

O 

o 

s 

s 

o 

2 

g 

r 

« 

1 

Z3 

g 

o 

z 

z 

o 

1 

z 

o 

g 

i 

i 

2 

1 

z 
3 

1 

z 

z 

g 

2 

g 
s 

2 

i 
1 

o 

g 

5 

o 

g 

1 

z 

3 

S 
z 

i 

z 
3 

Z 

>• 

a 

a 

i  i 

1 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

I 

o 

s 

o 

3 

3 

3 

o     o 
«     9 

5    i 

s      7 

i  1 

1 

î 

1 

i 

X 

i 

I 

1 

< 

1 
< 

1 

< 

1 

1 

1 

1 

c      ■^ 

s     9 

■"       c 

«>         3 

1    ^ 

!  1 

Î-    s 

1     1 
E      = 
^     1 

z 

1 

ri 

ri 

1 

t 

^ 

â 

1 

ri 

ri 

1 

% 

1 

i 

1 

1 

1 

œ 

C 

i 

c 

t 

1 
1 
s 

E 
1 

^ 

E 
1 

! 
> 

E 
^ 

E 

1 

i 

■c 

> 

1 

> 

s 

g 

^ 

^ 

g 

1 

I 


Appendix  C-5 

Bacteriological  Data  for 

Tanker  Trucks 

Walkerton  Hospital 

Brucelea  Haven 

Maple  Court  Villa 
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